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随 着 全 面 预算 概念 的 深入 ， 很 多 已 采用 SAP ERP 系统 的 企业 对 全 面 预算 也 提出 相应 的 
需求 ， 尤 其 是 预算 控制 更 是 预算 管理 中 的 重 中 之 重 。 然 而 ， 目 前 行业 内 关于 SAP ERP 系统 
中 预算 管控 的 中 文 文档 并 不 多 ， 甚 至 还 存在 一 些 个 人 认为 不 正确 的 说 法 。 朋 友 宫 斗 龙 在 
2017 年 初 成 立 了 SAP 最 佳 业 务实 践 微 信 群 ， 本 人 也 荣幸 地 成 为 一 员 ， 在 此 期 间 也 发 生 了 和 群 
友 在 网 上 寻找 SAP 基金 管理 模块 相关 知识 文档 受骗 的 情况 ， 因 此 应 群 主 和 部 分 群 友 的 要 求 ， 
为 SAP 最 佳 业 务实 践 微 信 群 写 了 一 些 SAP 基金 管理 模块 相关 的 文章 ， 并 发 表 在 群 里 。 随 着 
文章 的 发 表 ， 大 家 讨论 认为 很 有 必要 写 一 本 关于 SAP 基金 管理 模块 的 书 ， 本 人 也 有 此 想法 ， 
因此 创作 了 本 书 。 

本 书 中 的 配置 、 测 试 使 用 案例 缘 在 SAP ECC6.0 +EHP6.0 的 环境 下 进行 ， 并 激活 了 
PSM 相关 的 以 下 功能 组 件 : 


功能 组 件 描 述 
PSM_ESOA_SDINT PSM Extensions for Sales Order Services 
PSM_EXP_CERT Public Sector, Expenditure Certification 
PSM_FA_CASH PSM，Cash-Basis Accounting and Cash Flow Reporting 
PSM_FA_CI PSM, Fund Accounting 
PSM_FA_CI 2 PSM, Fund Accounting 2 
PSM_FM_BCS_AVC PSM，BCS Availability Control 
PSM_FM_BCS_CL_1 Enhanced Features for the Budget Control System 
PSM_FM_BCS_FMAA_DESCR PSM，BCS FM Account Assignment Texts 
PSM_FM_BCS_MBS Multi-Level Budget Structure in the Budget Control System 
PSM_FM_BCS_MBS_2 PSM，Multi-Level Budget Structure in the Budget Control System 2 
PSM_FM_CL 1 Enhanced Features for Funds Management 
PSM_FM_CI 2 PSM, Funds Management 2 
PSM_FM_CI_3 PSM, Funds Management 3 
PSM_FM_CI_4 PSM, Funds Management 4 ( Reversible) 
PSM_FM_REASSICN PSM, Reassignment with New Ceneral Ledger Accounting 
PSM_CEN_BUDPER_1 PSM, Budget Period 
PSM_CEN_BUDPER_2 PSM，Budget Period 2 
PSM_MM_MAA PSM, Multiple Account Assignment - Final Account Assignment Indicator ( Reversible ) 


此 外 ， 本 书 还 实施 了 一 些 相 关 的 SAP NOTES， 比 如 2037522 、1926068 、2073617、 
1800235 等 ， 修 改 了 一 些 低 版 本 的 错误 。 本 书 参考 了 SAP Library 和 SAP PIS910 的 相关 文档 ， 
因 个 人 能 力 有 限 ， 如 有 不 完善 的 地 方 ， 请 大 家 给 予 指正 
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第 1 瘟 PSM-FM 模块 的 功能 定位 


目前 很 多 中 国企 业已 经 实施 并 上 线 了 SAP ERP 系统 ， 随 着 企业 深入 使 用 此 系统 ， 全 面 
预算 管理 的 概念 深入 人 心 ， 为 满足 成 本 费用 的 精细 化 管理 ， 大 多 数 企业 意识 到 了 预算 管理 的 
重要 性 。 对 预算 的 控制 ， 往 往 能 起 到 将 成 本 、 费 用 控制 在 财务 管理 的 预期 范围 内 的 作用 ,为 
企业 经 营 决 策 提供 重要 的 监控 和 分 析 。 为 了 有 效 地 做 到 预算 的 事前 控制 、 事 中 监控 、 事 后 分 
析 ， 现 在 越 来 越 多 的 企业 采用 SAP ERP 系统 的 基金 管理 模块 来 进行 企业 内 部 的 全 面 预算 
控制 。 

典型 SAP ERP 中 预算 控制 整体 架构 如 图 1-1 所 示 。 


全面 大 和 Ee Ee 计划 预算 分 绩效 管 “预算 编制 系统 ; 


编制 流程 时 时 编制 流程 编制 流程 ， 蝎 ” 析 流程 、 尝 理 流程 ,e SAP BW BPS 
/ / 上 1 SAP BPC 


: > > 
S 


— ”Bee 


> 西 
采购 校 验 


了 AAS 


预算 执行 层 


SAP ECC 


图 1-1 


SAP ERP 系统 中 ， 在 公共 部 门 管理 模块 下 的 基金 管理 (Funds Management，FM) 模块 
功能 的 主要 定位 在 预算 的 控制 ， 并 在 预算 控制 过 程 中 对 预算 的 执行 进行 有 效 的 监督 和 控制 。 
由 于 基金 管理 模块 归属 于 公共 部 门 管理 模块 (Public Sector Management) ， 所 以 简称 为 PSM- 
FM 模块 (有 时 也 称 为 FM 模块 ， 下 同 ) 。 

。 经 营 决 策 层面 

企业 按照 经 营 目标 ， 可 使 用 各 类 预算 编制 系统 (如 SAP 早期 提供 的 SAP BW 中 的 BPS， 
现在 力 推 的 SAP BPC， 还 有 Hyperion 等 系统 ) ， 这 些 系统 主要 为 企业 提供 灵活 、 快 捷 的 预算 
编制 。 在 预算 编制 完成 ， 并 由 决策 层 批准 后 ， 再 将 相关 的 预算 控制 数据 下 达到 SAP ERP 的 
PSM-FM 模块 中 。PSM-FM 模块 收集 好 相应 的 预算 执行 和 追踪 数据 后 ， 将 预算 执行 数据 集 
成 到 预算 编制 系统 中 ， 作 为 预算 执行 的 分 析 ， 并 为 决策 层 提供 决策 分 析 ， 以 便 及 时 调整 相应 
经 营 目 标 。 
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注 : PSM-FM 模块 不 是 不 能 做 预算 编制 ， 但 这 不 是 PSM-FM 模块 最 强 的 特点 ， 在 现代 
企业 复杂 多 样 的 预算 需求 下 ， 大 多 数 企业 都 使 用 功能 强大 的 预算 编制 系统 来 进行 预算 编制 ， 
比如 SAP BPC。 

。 预算 控制 层 

SAP ERP 系统 提供 基金 管理 模块 (PSM-FM) 来 实现 预算 的 控制 。 企 业 先 将 各 类 预算 
在 预算 编制 系统 进行 预算 编制 和 预算 调整 平衡 ， 之 后 经 企业 决策 层 审批 ， 并 进行 预算 下 达 
(通常 应 由 董事 会 进行 批准 ) ， 然 后 将 预算 控制 数据 在 FM-BCS 中 下 达 。 预 算 下 达 后 作为 预 
算 控制 的 标杆 ， 当 跟踪 到 预算 超标 时 ， 可 及 时 通过 业务 部 门将 预算 数据 反馈 到 决策 层 ， 为 决 
策 层 提供 预算 和 实际 的 分 析 并 最 终 做 出 决策 。 外 部 预算 编制 系统 中 的 预制 控制 数据 通过 与 
SAP ERP 系统 的 接口 来 实现 预算 控制 数据 的 下 达 。 

。 预算 执行 层 (业务 操作 层 ) 

负责 业务 计划 的 编制 ， 负 责 自 身 业 务 预 算 的 初 编制 ， 将 相关 预算 数据 报 送 预算 编制 人 进 
行 预算 编制 和 预算 平衡 调整 。 在 实际 业务 操作 中 按照 预算 控制 层 的 预算 标杆 进行 ， 发 现 有 预 
算 超标 情况 ， 及 时 向 预算 控制 层 和 公司 决策 层 反馈 ， 为 预算 调整 和 平衡 提供 业务 数据 分 析 和 
支持 。 在 SAP ERP 系统 中 ，PSM-FM 模块 通过 与 其 他 各 个 模块 的 集成 ， 完 成 对 预算 执行 层 
的 控制 和 监督 。 

。 全 面 预 算 管理 循环 过 程 

预算 编制 系统 + 预算 控制 + 预算 流动 + 预算 分 析 考 核 ， 构 成 了 基本 完整 的 全 面 预算 管理 循 
环 ， 如 图 1-2 所 示 。 


\ 参考 一 作 纺 抽 
核 流程 流程 / 
性 一 VE 
预算 分 ; 经 营 
析 流 程 ， 全 面 预算 管理 循环 \ 
ep 流程 
Easy 
吉 目 -大 
流程 行 流 程 
一 = 
图 1-2 


第 2 章 PSM-EFM 组 织 机 构 及 一 般 设 置 


2.1 财务 管理 范围 


财务 管理 范围 是 基金 预算 管理 的 组 织 机 构 单位 ， 一 个 财务 管理 范围 有 一 套 单独 的 预算 控 
制 体系 。 

在 实施 PSM-FM 模块 前 需要 做 好 企业 需求 的 调研 和 设计 ， 保 证 PSM-FM 模块 的 有 效 
使 用 。 

1. 维护 财务 管理 区 

定义 财务 管理 范围 的 配置 路 径 ， 如 图 2. 1-1、 图 2. 1-2 所 示 。 


. 国 只 局 部 化 来 样 组 织 单位 
BE 
四。 ay 
， 定义 公司 
: 昌 & 定义 信贷 控制 范围 更 性 六 图 "他 什 FM 韶 国 " 艇 监 
9 朋 ， 了 oh 检查 \ 司 
ee el 多 头目 临时 鸣 罗 加 罗 
. 国人 证 汉 功能 范围 = ; = - 
. 尼 , 博 纺 关 全 并 业务 范围 财务 管理 范围 | 财务 沁 理 范 轩 文 本 财务 会 计 红 而 
* 书 多 维护 务 管理 2800 ‘BestRun Chinal CNY 
图 2.1-1 图 2.1-2 


2. 给 财务 管理 区 分 配 公司 代码 
给 财务 管理 区 分 配 公司 代 码 的 配置 路 径 ， 如 图 2. 1-3、 图 2.1-4 所 示 。 


» SAP NetWeaver 
" 忆 企 | 结构 
"国志 局 部 化 采样 组 织 单位 
» 定义 
| i = 
" 蕊 圳 给 公司 分 配 公司 代码 El 
" 妃 从 给 信贷 控制 区 分 配 公 司 代码 


"加 候 给 合并 业务 范围 分 配 业 务 范围 | 分 本 公司 码 给 FM 部 门 
py， 9 公司 码 名 称 _ 财 务 管理 范围 FM 范围 文本 
= ee Key 2800 BestRun Chinal 2800 BestRun China 
图 2. 1-3 图 2. 1-4 


在 对 财务 管理 范围 组 织 机 构 进 行 分 配 前 ， 需 要 了 解 未 来 对 FM 模块 使 用 的 业务 场景 (在 
实施 前 必须 进行 需求 调研 分 析 ) 。 

第 一 种 业务 场景 : 在 基金 、 功 能 范围 、 基 金 计划 程序 、 准 予 都 没有 激活 的 情况 下 。 

如 图 2.1-5 所 示 ， 这 种 情况 下 可 以 指定 多 个 公司 代码 到 同一 个 财务 管理 范围 ， 同 一 成 
本 控制 范围 下 的 公司 代码 可 指定 不 同 的 财务 管理 范围 。 其 他 模块 的 组 织 机 构 通 过 公司 代码 与 
财务 管理 范围 进行 集成 连接 。 

第 二 种 业务 场景 : 在 基金 、 功 能 范围 、 基 金 计划 程序 、 准 予 中 有 激活 的 情况 下 。 

如 图 2.1-6 所 示 ， 在 这 种 情况 ， 同 一 成 本 控制 范围 下 的 公司 代码 必须 分 配 到 同一 个 财 
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务 管理 范围 ( 当然 不 使 用 PSM-FM 模块 的 公司 代码 ， 可 以 不 用 分 配 到 财务 范围 ) 。 实 际 上 在 
集团 式 的 管控 下 ， 为 了 实现 同一 标准 的 预算 控制 ， 也 会 要 求 企业 使 用 这 种 业务 场景 ， 比 如 由 
上 而 下 的 集团 预算 控制 ， 一 定 会 要 求 使 用 同一 个 财务 管理 范围 ， 以 便于 集团 总 部 的 控制 及 分 
析 。 强 烈 推 荐 使 用 这 种 场景 。 


集团 


集团 
| 成 本 控 成 本 控 
a 让 制 范围 1 制 范 围 2 
制 范围 1 制 范围 2 2 SN 
2 公司 代码 1 公司 代码 2 公司 代码 2.. 


公司 代码 1 公司 代码 2 公司 代码 2.. | 


同一 成 本 控制 范围 下 
的 公司 代码 必须 分 配 
同一 财务 管理 范围 


| 财务 管理 范围 1 财务 管理 范围 2 


财务 管理 范围 1 财务 管理 范围 2 


图 2.1-5 图 2.1-6 


2.2 账户 分 配 要 素 的 激活 


在 PSM-FM 模块 中 ， 账 户 分 配 要 素 (也 叫 科目 分 配 要 素 ) 主要 包括 : 基金 中 心 、 承 诺 
项 目 、 基 金 、 预 算 期 间 、 功 能 范围 、 基 金 计 划 程 序 、 准 予 。 它 们 构成 了 在 FM 模块 进行 业务 
处 理 的 主要 数据 要 素 ， 各 个 要 素 的 组 合 形成 了 在 FM 模块 中 的 各 种 各 样 的 记 账 ， 用 来 满足 复 
杂 业 务 的 需求 。 用 户 可 根据 企业 实际 需求 情况 ， 来 设计 如 何 使 用 这 些 账 户 分 配 要 素 。 

账户 分 配 要 素 的 激活 配置 如 图 2.2-1 所 示 。 


~ 公共 部 门 香 es 
7 从 部 并 于 一 红 盖 本 - ml 


» ee 
7 巩 ，。 ”基金 管理 政体 

准备 资金 管理 安装 
， 莱 ， ”基本 设置 


* 国 。。 主 数据 
~ 和 预算 控制 系统 (BCS) 


4 晤 日 司 用 
居 好 激活 预 攻 中 的 账户 分 醒 要 素 
4 导 [ 敬 取消 位 制 中 的 账户 分 本 要 素 ] | 


图 2.2-1 


1. 激活 账户 分 配 要 素 

激活 账户 分 配 要 素 包 括 基金 、 预 算 期 间 、 基 金 中 心 、 承 诺 项 目 、 功 能 范围 、 基 金 计 划 程 

、 准 予 等 ， 如 图 2. 2-2 所 示 。 

账户 分 配 要 素 的 激活 要 符合 2. 1 节 所 讲 的 两 种 业务 场景 。 如 果 不 想 在 HR 中 使 用 这 些 要 
素 ， 可 以 不 用 在 HR 模块 中 激活 使 用 。 
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可 二 有 本 要 过 
回 基金 可 分 配给 HR 内 , 自 ‘1900. 01. 01| 
| 思 功 能 范围 可 分 配给 HR 内， 自 1900. 01. 01 
网 准 予 可 分 配给 HR 内， 自 1900. 01. 01 
YI 预算 期 间 可 分 配给 HR 内 ， 自 1900. 01. 01 
加 基金 支持 的 项 目 计划 回 基金 支持 的 项 目 计划 可 见 
图 2.2-2 


2. 允许 空白 作为 账户 分 配 要 素 的 值 

在 PSM 全 局 中 激活 了 账户 分 配 要 素 后 ， 在 具体 定义 财务 管理 范围 时 ， 对 账户 分 配 要 
素 可 能 用 到 也 可 能 用 不 到 ， 用 不 到 时 ， 需 指定 “空白 ” (BLANK) 为 该 账户 分 配 要 素 的 
值 ， 如 图 2.2-3 所 示 。 配 置 时 要 注意 指定 它 的 截止 有 效 年 度 ， 比 如 9999， 代 表 所 有 年 度 
都 可 以 。 


更 肛 黎 图 "大洲 FM 帮 户 从 琵 要 蔷 办 现 空 贫 移居 


多 仿 忆 

允许 FM 账户 分 本 要素 出 现 空 值 
财 ..，| 补 贴 ” “|ToYr “| 基金 |ToYr “| 预算 期 间 。 |ToYr | 功能 范围 。 “|ToYr 基金 计划 上 
2800| 回 9999 回 9999 MI 更 到 回 9999 回 ， 


网 2.2-3 


3. 激活 预算 中 的 账户 分 配 要 素 

启用 PSM-FM 模块 中 的 BCS (Budget Control System ， 预 算 控 制 系统 ， 简 称 FM-BCS ) 
模块 来 进行 预算 控制 ， 原 有 版 本 的 前 期 预算 已 经 被 FM-BCS 模块 奉 代 了 ， 原 有 使 用 的 前 期 
预算 可 以 迁移 到 新 的 FM-BCS 来。 在 FM-BCS 中 ， 需 要 对 每 个 财务 管理 范围 定义 使 用 的 账 
户 分 配 要 素 ， 其 中 基金 中 心 、 承 诺 项 目 是 必须 强制 使 用 的 (前 面 图 2.2-2 中 激活 PSM 的 账 
户 分配 要 素 时 没有 出 现 ， 因 这 两 个 本 身 就 是 FM 模块 中 必须 要 使 用 的 ) 。 其 他 的 账户 分 配 要 
素 ， 可 根据 实际 情况 定义 使 用 ， 可 指定 为 0 为 没有 使 用 、1 为 强制 使 用 、2 为 可 选 的 ， 如 
2.2-4 所 示 。 


二 成 禄 铅 " 胀 户 分 需要 茵 昼 写 下 记 六 ": 徐 监 
移 新 条 目 哆 匠 


账 卢 分 醒 要 素 的 状态 定义 
FM ... 基金 | 预算 期 间 | 基金 中 心 “| 承诺 项 | 功能 范围 。 | 准予 | 基金 支持 的 项 目 计划 
2800 2 可 选 的 v2 可 选 的 ”v1 强制 . 1 强制 . v0 没有 $. v0 . vl2 可 选 的 “日 
6000 0 没有 使 . 0 没有 使 用 v1 强制 . v1 强制 . 0 没有 9 0 . : 
PS01 1 强制 的 v0 没有 使 用 v1 强制 . 1 强制 . v2 可 选 的 v1 . 


| 


图 2. 2-4 


激活 了 基金 、 功 能 范围 后 ， 可 以 在 固定 资产 模块 中 激活 相关 账户 分 配 要 素 ， 以 使 得 在 
国定 资产 的 主 数据 中 可 以 定义 其 值 ， 配 置 路 径 如 下 ; 

SPRO 一 财务 会 计 (新 ) 一 资产 会 计 核算 一 集成 总 账 会 计 核 算 一 附加 账户 分 配对 象 一 有 
效 账 户 分 配 目标 ， 如 图 2.2-5 所 示 。 

在 固定 资产 主 数据 中 可 以 定义 相应 的 账户 分 配 要 素 ， 如 图 2.2-6 所 示 。 


“关于 资产 会 计 核 算 的 账户 分 醒 要 素 
_| 账 户 对 入 帐户 分 配对 铺 名 称 激活 的 | 资产 负 .…| 协 议 | 
BUDGET_PD2 预算 期 间 投资 YM YM OD 
| ICAUFN 内 部 订单 加 口 口 
EAUFN 投资 订单 加 口 口 
FISTL 心 M M 口 
FISTL2 用 于 投资 的 基金 中 心 YM Ml 口 
功能 区 MI| YM] OD 
投资 的 功能 区 MI| MI| 口 
基金 M M 口 
Vv Vv 

| IGRANT_NBR 补贴 口 M M 
| “IGRANT_NBR2 资本 投资 补贴 口 马 马 
| IAUFN 维护 订单 加 口 口 
| INKEY 房地产 对 象 MI 口 图 
KOSTL 成 本 中 心 Ml 口 口 
| ILSTAR 作业 类 型 回 | 口 | 口 
| “IPS_PSFP_PNR 投资 项 目的 WBS 元 素 Ml | OD 
时 IPs_PSP_PN.. WBS 元 素 口 口 口 


范围 从 1900.01.01 到 9999.12.31 

业务 范围 [sooo] Automotive 
成 本 中 心 4200 文本 不 存在 
活动 类 型 el 

内 部 订单 [一 =| 

维护 订单 [ | 

TE [2800| Beiing 

位 置 J 

房间 pe 

多 班 制 参数 [0.00| 
Em 

Ej ee 
P= 

房地产 关键 值 于 

图 2.2-6 


4. 取消 控制 中 的 账户 分 配 要 素 
在 PSM-FM-BCS 中 激活 了 可 使 用 的 要 素 后 ， 在 成 本 控制 范围 中 也 会 使 用 到 这 些 要素 ， 
它 会 影响 到 CO 模块 的 使 用 (比如 基金 没有 在 CO 范围 中 取消 ， 要 求 在 CO 的 计划 中 要 带 上 
基金 否则 会 出 错 ) ， 如 果 不 想 影 响 已 上 线 的 CO 模块 ， 可 以 取消 这 些 要 素 在 CO 模块 的 激活 ， 
如 图 2.2-7 所 示 。 如 果 没 有 取消 这 些 账 户 分 配 要 素 且 需 要 在 CO 中 使 用 ,需要 使 用 程序 
RKALPSCR 来 激活 在 CO 中 的 使 用 ， 如 图 2. 2-8 所 示 。 
更 改 部 图 "在 大 贿 史 大洲 品 主 能 户外 局 亚 责 " 学 绥 从 站 
多 


在 控制 中 取消 才 了 户 分 本 要素 | 
回 基金 
对 功能 范围 
加 准予 


民 


图 2.2-7 


| 和 二: 为 么 兴 部 站 /新 沁 办 类 卫生 咸 记 出 


5 
EE 
口 资金 
门 功能 范围 
口 补贴 
口 段 
| 选项 
| 口 所 有 分 配 
| 分 本 口 计划 回 测 试 运行 
口 分 本 辐 实 加] 更 新 运行 
口 ] 间 接 作 业 分 本 
门 定期 重 过 账 
站 合资 企业 评估 
门 合资 企业 分 配 


器] 主 数据 确认 


图 2.2-8 


注 : 不 取消 FM 账户 分 配 要 素 在 CO 模块 的 使 用 , CO 中 计划 参数 下 的 计划 格式 需要 调整 
成 符合 对 应 FM 账户 分 配 要 素 的 格式 ， 可 以 从 000 客户 端 复制 并 进行 合适 调整 


2.3 激活 FM-BCS 预算 控制 及 全 局 参数 


1. 激活 全 局 基金 管理 功能 (PSM-FM) 
在 PSM 模块 中 激活 使 用 FM 模块 ， 如 图 2.3-1、 图 2.3-2 所 示 。 


7 七。 ”基金 管理 政体 
， 忌 。 ”准备 资金 管理 安装 
~ 加。 基本 设置 
由 归 尖 全 局 基 件 管理 菇 月 
2 转 导 [激活 预算 的 全 局 功能 | 有 
ES i 国政 府 的 全 局 功能 | 激活 附加 功能 
国 和 激活 多 年 预算 执行 四 基金 管理 (PSM-FM) 
本 [5 全 口 调 整 分 类 账 
正 愉 王 辣 受 纪 


图 2.3-1 图 2.3-2 


2. 激活 预算 的 全 局 功能 
激活 使 用 FM-BCS 进行 预算 控制 的 开始 年 度 ， 如 图 2. 3-3 所 示 。 


更 起 玉 轨 ' 襄 竺 BCS - 页 和 偶 闪 角 毅 统 ”” 艇 监 
和 金 新 条 目 时 只 思 鸭 


激活 BCS - 预算 控制 系统 

| 财 … | 开始 年 度 。 | 团 
1000 画 酝 | i 
- 


6000 2004 
PSs01 2007 


3. 定义 全 局 参数 

如 图 2.3-4 所 示 ， 选 中 要 定义 的 财务 管理 范围 条 目 ， 单 击 “ 较 ”按钮 ， 进 入 图 2. 3-5 
所 示 界 面 。 
要 成 奖 国 " 锥 六 FME": i 沟 站 | 
饮 网 
财务 管理 范围 [2800| 


财务 管理 范围 文本 [BestRunChina | 
预算 参数 文件 
基金 概况 000001 
财 年 变 式 区 4| 
序号 区 间 编号 [ol | 
状态 参数 文件 | 
排列 顺序 1 资金 中 心 ， 承诺 项目 ， 资金 
授权 组 
2. 3-4 图 2. 3-5 


注意 财 年 变 式 通常 应 保持 与 公司 代码 中 的 一 致 。 
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在 FM 中 主 数据 主要 分 两 类 : 一 类 是 账户 分 配 要 素 ; 另 一 类 是 预算 结构 用 到 的 地 址 〈 包 
含 预算 地 址 、 记 账 地 址 ) 。 


3.1 上 账户 分 配 要素 - 主 数据 


根据 PSM 模块 及 PSM-FM-BCS 模块 激活 的 账户 分 配 要 素 ， 需 要 对 这 些 要 素 主 数据 进行 
维护 ， 主 数据 维护 完成 后 ， 可 使 用 账户 分 配 要素 进 行 组 合 ， 形 成 FM 中 的 预算 地 址 、 记 账 地 
址 、 预 算 控 制 地 址 。 简 单 来 讲 ， 账 户 分 配 要 素 的 组 合 要 表达 的 就 是 预算 主体 (或 者 说 对 象 ) 
和 内 容 ， 比 如 哪个 部 门 什么 费用 的 预算 ， 再 比如 哪个 部 门 的 哪个 项 目的 什么 费用 预算 。 


3.1.1 承诺 项 目 


承诺 项 目 是 FM 模块 中 的 预算 科目 ， 表 达 预 算 的 内 容 。 它 可 带 层次 结构 ， 并 不 是 只 有 最 
末 级 才能 有 预算 和 预算 消耗 ， 通 常 预算 的 消耗 会 放 在 末 级 节点 。 承 诺 项 目的 层次 结构 不 同 于 
SAP 中 的 其 他 主 数据 ， 层 次 结构 每 一 个 节点 是 实 节 点 ， 可 以 用 来 生成 预算 或 者 预算 消耗 。 
男 外 还 可 以 对 承诺 项 目 搭 建 组 ， 类 似 成 本 要 素 组 的 结构 ， 用 于 报表 分 析 ， 如 图 3.1.1-1、 
图 3. 1. 1-2 所 示 。 


上 sx 公共 部 门 管理 
公共 部 门 管理 的 一 般 设置 
7 苹 。 基金 管理 政体 
， 准备 资金 管理 安装 
加 公共 部 门 管理 » 忌 ” ”基本 设置 
» 公共 部 门 管理 的 一 般 设 置 ~ 区 。 主 数据 
7 局” ”基金 管理 政体 ~ 帐户 分 配 要 素 
. 准备 资金 管理 安装 ， 辆 ， ”年 度 相关 主 数据 
» 国 ”基本 设置 » 局 ”承诺 项 目 
~ 国 数据 ， 国 。 基金 中 心 
”账户 分 本 要素 a » 基金 
7 国 ， 年度 相关 主 数据 » 基金 支持 的 项 目 计划 
1) "加 从 激活 年 相关 主 数据 » 主 数据 的 细 分 
" 书 舍 显示 年 相关 主 数据 的 激活 状态 ME:? 
~ 国 “承诺 项 目 > 国 ， 。 编辑 字段 选择 串 
2)” 蕊 地 在 FM 区 域 /财政 年 度 中 创建 变 式 6》 国信 为 涵 诺 条 款 编 辑 选 定 字段 行 
» 局 。 ”| 复制 承诺 项 目 " 轴 从 为 基金 中 心 编辑 选 定 字段 行 


3) "国人 导 创 建 用 于 承诺 项 目的 附加 文本 类 型 
”让 。” 屏蔽 承诺 项 目 关键 值 
41 ， 国志 定义 撞 码 的 特定 特征 
全 忆 地 定义 承诺 项 目的 撞 码 5) 


图 3.1.1-1 


1. 承诺 项 目 主 数据 的 后 人 台 配 置 
1) 激活 年 相关 主 数据 


" 忆 : 忆 为 基金 编辑 选 定 字段 行 
" 轴 从 编辑 基金 支持 程序 的 字段 选择 字符 串 
" 届 舍 维护 功能 范围 的 字段 选择 字符 串 

/1 ， 国 贿 分 配 选 定 字段 行 到 FM 范围 


图 3.1.1-2 


承诺 项 目 主 数据 可 以 与 年 度 相 关 ， 即 每 一 年 的 承诺 项 目 主 数据 (包括 承诺 项 目的 层次 
结构 ) 同上 一 年 不 一 样 ， 用 户 可 以 根据 实际 情况 来 决定 是 否 激活 ， 如 图 3. 1.1-3 所 示 。 需 
要 注意 的 是 ， 一 旦 激活 跟 年 度 相 关 后 ， 就 不 能 再 撤销 。 激 活 后 ， 可 以 将 上 一 年 的 承诺 项 目 复 
9 


洲 语 年 相 光 去 族 阁 
号 加 
| 检查 主 数据 车 构 到 日 期 的 转移 在 
财务 管理 范围 2800| 
至 会 计 年 度 2018| 


激活 年 度 相关 的 业主 数据 
口 基金 中 心 


[CE 


图 3.1.1-3 


制 到 下 一 年 (事务 码 为 FMCI_COPY_NEXT_YEAR)， 如 果 上 一 年 度 的 承诺 项 目 与 下 一 年 度 
的 承诺 项 目 不 一 样 ， 预 算 及 预算 的 承诺 消耗 需要 结 转 到 下 一 年 ， 那么 在 结 转 时 需要 定义 承诺 
项 目的 重新 分 配 派生 策略 规则 ， 简 单 来 讲 就 是 上 一 年 的 结余 预算 或 承诺 消耗 需要 结 转 到 下 一 
年 时 ， 承 庄 项 目 发 生变 化 了 ， 和 需要 将 上 一 年 的 承诺 项 目 对 应 到 下 一 年 的 承诺 项 目 上 。 

承 庄 项 目 是 预算 的 科目 ， 与 财务 会 计 科 目 一 样 ， 通 常 是 不 变 的 〈 尤 其 不 会 有 大 的 结构 
变化 ) ， 小 变化 可 以 直接 追加 维护 即 可 ， 所 以 ， 如 果 不 是 特别 需求 ， 不 建议 激活 跟 年 度 
相关 。 

2) 在 FM 区 域 / 财 政 年 度 中 创建 变 子 

为 承诺 项 目的 层次 结构 取 一 个 变 式 名 称 ， 标 准 层次 默认 “000” (可 以 不 用 定义 ) ， 用 户 
也 可 以 定义 自己 的 层次 变 式 。 不 同 的 层次 变 式 ， 其 层次 结构 可 以 不 一 样 。 层 次 结构 可 以 用 来 
在 预算 结构 中 的 预算 地 址 或 者 预算 控制 地 址 的 派生 策略 推导 步骤 中 使 用 ， 也 可 以 用 来 衍生 出 
承诺 项 目 组 供 查 看 报表 ， 如 图 3. 1. 1-4 所 示 。 


| 更 成 娘 图 "在 FM 交大 /会 六 全 殿中 便 履 蓄 址 ": 艇 此 
移 新 条 目 时 吟 思 鸭 


财务 管理 范围 2800 
| 在 FM 范围 /会 计 年 度 中 创建 变 式 
FiscalYear 变 式 | 名 称 | 团 
000 Si ll 标 准 层次 | 二 
Baa ~ 


图 3.1.1-4 
3) 创建 用 于 承诺 项 目的 附加 文本 类 型 
定义 承诺 项 目的 附加 长 文本 类 型 ， 比 如 可 以 增加 预算 承诺 项 目的 内 容 说 明 ， 其 至 可 以 存 
放 一 些 特殊 需要 的 附加 内 容 ， 如 图 3. 1. 1-5 所 示 。 
更 成 况 图 " 碾 详 项 犁 芥 避 访 允 共 类 用 ": 艇 监 
史 新 和 上 蝶 忆 分 罗 区 风 


| 文本 类 型 | 含义 | 团 
1 标准 文本 : 承诺 项 目 > 
2 预算 内 容 涪 明 = 
时 补充 说 明 | 
图 3. 1. 1-5 
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4) 定义 掩 码 的 特定 特征 
定义 承诺 项 目的 掩 码 特 征 : 承诺 项 目 主 数 据 编码 格式 化 显示 时 ， 其 中 要 用 到 特殊 字符 ， 


比如 “-”“:” 等 ， 用 来 格式 化 显示 承诺 项 目 ， 如 图 3. 1. 1-6 所 示 。 
更 成 六 图 " 隘 奋 蕊 磋 砚 睛 扑克 将 产 入 尝 绍 仿 息 
多 导 久 国 
Pe | 
特殊 字符 
特殊 字符 上 2 
特殊 字符 


特殊 字符 


图 3.1.1-6 


5) 定义 承诺 项 目的 掩 人 码 

定义 承诺 项 目 显示 的 格式 化 标准 ， 通 常 应 配合 承诺 项 目的 标准 层次 来 使 用 ,方便 用 户 清 
楚 明 白地 查看 ， 如 图 3.1.1-7 所 示 。 注 : 图 3.1.1-7 中 的 “编码 盘 ” 即 承诺 项 目的 掩 码 
编码 。 


更 成 议 轴 " 误 诸 刻 与 芥 殿 盘 " 尝 狗 仿 壳 


多 图 哆 时 
[ 承 计 硕 目的 准备 | 
编码 各 ,XXXX- XX XX -XXX : XXXXXXX| 


图 3.1.1-7 


6) 为 承诺 条 款 编辑 选 定 字 段 行 
维护 承诺 项 目 时 ， 维 护 界 面 上 有 四 种 字段 状态 控制 : 隐藏 、 显 示 、 可 选 分 录 、 必 有 需 条 
日 。 用 户 可 以 根据 实际 人 


[ES Te -ze 


从 EE 
对 话 结构 | 字段 选择 串 [ 800 2800 的 字段 控制 
7 加 承诺 项 目的 字段 选择 字符 串 
”向 字段 选择 字符 串 的 字段 状 世 
RS 质 | 。 荆 呆 加 
UGRP 权限 组 [9) . 
IBEZEI 名 称 © 
| [BEZIRK 地 区 回 O O O 口 
BGA 公有 的 商业 操作 © O 
ESAIT 管理 职位 / 清算 下 级 部 加 O O O 
BUTYP 预算 要 素 类 型 O OO © OO 
FFLG 能 被 转帐 © OO O OO 
DATAB 有 效 期 始 于 (9) OO OO OO 
DATBIS 有 效 期 至 回 O O O 
DATE_EXP 截止 日 期 回 O O OO 
DRUCEK 非 预算 打印 © OO OO O a 
FICTR 基金 中 心 O O 加 O 3 
| 可 | 地 
图 3.1.1-8 
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7) 分 配 选 定 字段 行 到 FM 范围 
将 定义 好 的 承诺 项 目 字 段 控 制 状 态 分 配给 财务 管理 范围 ， 如 图 3. 1. 1-9 所 示 ， 这 样 可 
以 达到 指定 财务 管理 范围 承诺 项 目的 维护 界面 时 的 字段 状态 控制 。 


乒 : 太 除 六 洋 日 提 抠 电 


多 电 忌 国电 


视图 : 分 配 字段 选择 字符 串 


2800 J2800 


i | 承 湛 硕 目 。 ”| 基金 中 心 Ee | 


图 3.1.1-9 


2. 承诺 项 目 主 数据 维护 
1) FMCIA - 单个 处 理 
用 于 维护 单个 的 承诺 项 目 ， 如 图 3. 1. 1-10 所 示 ， 单 击 后 出 现 图 3. 1.1-11 所 示 界 面 。 


7 关公 共 部 门 管理 
”他 基金 管理 
7 名 主 数 据 
”全 账户 分 配 要 素 
7 铝 承 诺 项 目 
2) 。 扩 FMSL - 批 里 处 理 
，( 太 FMCIC - 显示 
”全 | 层次 结构 
”名 FMCID - 更 改 标准 层次 结构 
”号 FMCIH - 更 改 备 选 层次 结构 
”中 FMCIE - 显示 层次 结构 
”全 承诺 项 目 组 
， ( 扩 FM_SETS_FIPEX1 - 创建 
。 喇 FM_SETS_FIPEX2 - 更 改 
" 喇 FM_SETS_FIPEX3 - 显示 
"” 因 FMRP_CL SET_HIER - 从 主 数 据 层次 结构 中 创建 组 层次 结构 


图 3.1.1-10 


1 
C1 XE A SO od 


旺 | 全 更 改 其 下” 国 长 文本 | 只 财务 管理 范围 。” 史 ?调用 清单 


承诺 项 目 6000-03 承诺 项 目 类 型 | 
财务 管理 范围 2800| ”BestRun China i 
名 称 其 他 南 用 
描述 其 他 责 用 
@ OE @ OT 能 直接 iany 
金融 业务 @@ 
承诺 项 目 类 别 @@ | 
权限 组 @ Urnms 
结 转 项 类 别 [ @ 口红 it 承 湛 项 
基金 中 心 
二 = 
上 级 承诺 项 目 ©@ leo0% 四 标准 变 式 
图 3.1.1-11 


如 图 3.1.1-11 所 示 ， 单 击 选项 卡 “ 可 选 层 次 结构 ”显示 如 图 3. 1. 1-12 所 示 。 
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| 驳 征 三 小 克己 
旺 | 他 更 改 其 证 poe 只 财务 管理 范围 ”只 > 调 用 清单 


承诺 项 目 [6000-03 承 并 项 目 类 型 _ 1 
财务 管理 范围 2800| 。 BestRun China zj&r| 区 | 可 | 
/基本 信息 作 
1: | 上 级 承诺 硕 目 | 面 
I 面 缀 Tm 【9) 回 * 

图 3.1.1-12 


Q 四 [2]&| 国 男 的 具体 说 明 如 下 : 

巴 : 新 建 一 个 承诺 项 目 。 

: 修改 一 个 已 存在 的 承诺 项 目 。 

: 显示 一 个 已 存在 的 承诺 项 目 。 

: 参考 一 个 已 有 的 承诺 项 目 进 行 创建 。 

: 删除 一 个 承诺 项 目 ， 但 已 记 账 的 承诺 项 目 不 能 删除 。 

直接 可 记 账 的 : 该 承诺 项 目 可 以 在 预算 生成 和 预算 耗 用 中 直接 记 账 使 用 。 

@) 不 能 直接 记 账 的 : 该 承诺 项 目 不 可 以 在 预算 记 账 和 预算 耗 用 中 直接 使 用 。 主 要 用 在 
承诺 项 目的 结构 层次 中 的 非 叶子 节点 ， 并 在 预算 的 控制 对 象 地 址 中 使 用 。 建 议 不 选择 这 项 ， 
除非 在 实际 使 用 中 非常 明确 地 说 不 需要 用 来 记 账 才 选 择 (这 种 情况 非常 少见 ) 。 如 果 不 想 某 
个 承诺 项 目 不 能 用 于 记 账 ， 可 以 在 后 续 章 节 讲 述 的 预算 结构 中 的 预算 地 址 和 过 账 地 址 中 不 维 
护 它 即 可 。 

由 金融 业务 : SAP 提供 的 内 置业 务 类 别 ， 与 承诺 项 目 类 别 一 起 决定 承诺 项 目 如 何 使 用 ， 
需要 进行 预算 和 预算 控制 的 承诺 项 目 选 择 30。 

@) 承诺 项 目 类 别 : SAP 提供 的 内 置 类 别 ， 与 金融 业务 一 起 决定 承诺 项 目 如 何 使 用 ， 需 
要 预算 控制 的 费用 、 支 出 选择 3， 收入 选择 2。 承诺 项 目的 金融 业务 类 型 和 承诺 项 目 类 别 的 
维护 组 合 主要 见 表 3. 1. 1-1。 


提 划 力图 局 


表 3.1.1-1 
金融 业务 | 承诺 项 目 类 别 | 应 用 业务 备注 说 明 
30 3 费用 、 支 出 | 要 控制 预算 的 承诺 项 目 ， 如 费用 、 采 购 支 出 等 
30 a 收入 收入 类 预算 项 目 
40 3 GRIR 在 FM-BCS 中 没有 预算 及 预算 控制 
60 3 应 付 类 记 账 | 在 FM-BCS 中 没有 预算 及 预算 控制 
60 2 应 收 类 记 册 在 FM-BCS 中 没有 预算 及 预算 控制 
90 1 现金 类 记 册 在 FM-BCS 中 没有 预算 及 预算 控制 
i 3 清算 类 记 风 通常 会 设置 一 个 技术 性 需要 的 承诺 项 目 ， 用 来 针对 无 预算 控制 记 账 发 生 时 要 
用 到 的 承诺 项 目 (并 不 是 所 有 业务 记 账 都 是 需要 预算 控制 的 ) 


总 之 ， 在 FM-BCS 中 起 作用 的 承诺 项 目 为 30+3、30+2 这 两 类 ， 另 外 有 时 还 会 需要 维护 
一 些 特 殊 的 技术 性 需要 的 承诺 项 目 如 40+3、60+3、60+2、50+3。 
@) 负 预 算 : 前 期 预算 启用 需要 用 到 这 一 项 目 ， 在 FM-BCS 中 不 再 使 用 ， 可 以 在 字段 状 
态 控制 中 关闭 它 。 
@ 统计 承诺 项 目 : 标识 为 统计 承诺 项 目 后 ， 承 诺 项 目 不 能 参加 预算 ， 可 以 进行 预算 消 
13 


耗 记 账 的 使 用 ,但 不 进行 预算 可 用 性 控制 。 
(@ 上 级 承诺 项 目 : 标准 层次 (000) 结构 中 该 承诺 项 目的 上 一 级 。 指 定 的 上 级 承诺 项 目 
的 金融 类 型 + 承诺 项 目 类 别 需 要 是 相同 的 。 
(@) 可 选 层次 结构 ， 指定 非 标 准 层次 (000) 结构 中 该 承诺 项 目的 上 一 级 。 
d0 承诺 项 目的 附加 长 文本 维护 。 
单 击 “ 长 文本 屏幕 ”可 以 进行 多 段 内 容 维护 ， 如 图 3. 1. 1-13 所 示 。 
| TOA A WA 


| 国 攻 文本 屏幕 口 新 8 。 全 出 


承诺 项 目 16000-01 | 


财务 管理 范围 2800| BestRun China 
语言 | 文本 类 型 | 描述 文本 行 | 
ra 标准 文本 : 承诺 项 目 testds 
2ZH 区 预算 内 容 说 明 gsgsdg 

< 
ZH 3 补充 说 明 te 


图 3.1.1-13 


2) FMSL - 批量 处 理 

通过 指定 条 件 将 查 出 来 的 承诺 项 目 以 清单 形式 列 出 来 ， 供 用 户 进 行 维护 。 

3. 承诺 项 目 层次 结构 主 维护 

层次 结构 主要 供 FM 中 的 预算 结构 和 预算 控制 地 址 使 用 ， 同 时 可 以 通过 它 来 产生 承诺 项 
目 组 。 

1) FMCID - 更 改 标准 层次 结构 

如 图 3. 1.1-14 所 示 ， 单 击 此 项 出 现 图 3. 1. 1-15 所 示 界 面 。 


7 名 公共 部 门 管理 


7 句 承 诺 FE 目 

*， 号 FMCIA - 单个 处 理 

*。 号 FMSL - 批量 处 理 

， (六 FMCIC - 显示 

> 层次 结构 
”1 [多 FMc -机 多 标准 层次 结构 
2) ， 喇 FMCIH - 更 改 备 选 层次 结构 

”中 FMCIE - 显示 层次 结构 
”他 承诺 项 目 组 

， (2 FM_SETS_FIPEX1 - 创建 

， 听 FM_SETS_FIPEX2 - 更 改 

， (地 FM_SETS_FIPEX3 - 显示 

"” 吻 FMRP_CL SET_HIER - 从 主 数据 层次 结构 中 创建 组 层次 结构 


图 3. 1. 1-14 


二 成 碾 详 底 得 新 洪 层 耽 
| ”只 财务 管理 范围 


读 取 对 象 | | 
变 式 1000| ”FM2800_ 承 诺 项 标准 层次 
财务 管理 范围 2800| BestRun China 


图 3.1.1-15 
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单 击 区 按钮 ， 进 入 图 3. 1. 1-16 所 示 修 改 界面 。 


口 尺 桂 2 更 惨 竺 级 


季 流动 资金 
售 应 收 账 款 
GRIR 
2 应 付 账 款 
收入 
5000-01 名 主 营 收入 
5000-02 其 他 业务 收入 
羡 费用 
6000-01 羡 材料 费用 
6000-02 使 人 工 费 用 
test 
9999 语 无 预算 控制 的 承诺 项 目 


图 3.1.1-16 


可 以 灵活 地 维护 承诺 项 目标 准 层次 。 注 意 上 、 下 级 承诺 项 目的 金融 业务 和 承诺 项 目 类 别 
要 保持 一 致 。 

2) FMCIH - 更 改 备 选 层 次 结构 

除 标准 层 000 外 的 其 他 层次 结构 进行 维护 时 ， 操 作 与 事务 码 FMCID 类 似 。 备 用 层次 结 
构 的 作用 与 标准 层次 的 作用 类 似 。 


2 办 财务 管理 
财务 管理 范围 后 60| Bestrun chna 
殉 怪 承诺 项 目 从 
变 式 [机器 mw2800 承诺 页 标准 层次 
图 3. 1.1-17 


单 击 区 按钮 ， 进 入 图 3. 1. 1-18 所 示 修 改 界面 。 


咏 承 诺 硕 目 ”号 子 桂 ” 虽 同 -层次 ”上 懂 更 低 等 级 ”就 虹 除 蕊 会 围 号 写 有 行 


四 1000 各 流动 资金 
1131 他 应 收 账 款 
1301 人 CRIR 
2121 他 应 付 账 款 
四 5000 部 收入 
四 6000 闻 费用 
9990 i test 
9999 @i 无 预算 控制 的 承诺 项 目 


图 3.1.1-18 
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将 从 指定 变 式 中 选 出 的 承诺 项 目 移 到 本 变 式 ， 然 后 再 维护 本 变 式 的 承诺 项 目 层次 结构 。 

4. 承诺 项 目 组 的 维护 

承诺 项 目 组 的 主要 作用 是 查看 各 类 报表 。 

1) FM_SETS_FIPEX1 - 创建 /FM_SETS_FIPEX2 - 更 改 

手动 维护 承诺 项 目 组 ， 其 操作 类 型 成 本 要 素 组 的 维护 界面 ， 如 图 3.1.1-19、 图 3. 1. 1-20 
所 示 。 


”全 公共 部 门 管理 
” 避 基金 管理 


7 句 主 数据 
7 记分 本 要 素 
”全 承诺 项 目 - 
。 喇 FMCIA -单个 处 理 型 立 碾 诸 底 犁 组 : 才 荔 原水 
” 哆 FMSL - 批量 处 理 | 
"号 FMCIC - 显示 品 
”自居 次 结构 | 
1) ， ( 扩 FM_SETS_FIPEX1 - 创建 
和 [eS FM_SETS_FIPEX2 - 更 改 财务 管理 范围 2800| 品 


， (入 FM_SETS_FIPEX3 - 显示 a mpm 
2 ， 苇 FMRP_CL_SET_HIER - 从 主 数据 层次 结构 中 创建 组 层次 结实 。 。“ 当 江 磺 目 组 Eh 


图 3.1.1-19 图 3.1.1-20 
按 《Enter》 键 ,进入 下 一 界面 ， 如 图 3. 1. 1-21 所 示 。 


”全 如 硕 详 磺 生 组 : 对 的 
| 加 办 尺 [ 喇 且 - 层 灾 | [ 罗 科 太朗 刚 ] 司 承 湛 项 目 | 取消 选择 人 ?承诺 项 目 。 吧 - 


C2800 目 } 


ul 


图 3.1.1-21 


如 图 3. 1. 1-21 所 示 ， 单 击 相应 按钮 ， 可 以 维护 承诺 项 目 组 。 
2) FMRP_CI_SET_HIER - 从 主 数据 层次 结构 中 创建 组 层次 结构 
通过 承诺 项 目 层次 结构 来 生成 承诺 项 目 组 ， 如 图 3. 1. 1-22 所 示 。 正 党 需求 下 ， 推 荐 使 
用 这 种 方式 来 创建 。 
| 玉 去 开 扬 刁 多 对 村 四 创建 质谱 项 己 次 加 屋 多 盆 桔 
| 多 
| 主 参 数 文件 


财务 理 范围 IE 
变 式 和 而 DD 


设置 层次 结构 。 sr | 
回 承诺 项 目 组 层次 个 
口 常规 设置 层次 结构 @@》 @ Wais C2800_ 
口 禁止 
备 选 语言 [| 


_ 冲突 设置 处 理 
如 果 遇 到 ;冲突 设置 : 
@ 不 要 创建 层次 结构 
〇 覆盖 整个 层次 结构 


网 测试 运行 


图 3. 1. 1-22 

人 指定 生成 承诺 项 目 组 的 来 源 层次 结构 的 变 式 ， 可 以 是 标准 层次 结构 ， 也 可 以 是 非 标 
准 层 次 的 其 他 结构 。 
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@) 生成 的 承诺 项 目 组 层次 的 节点 名 称 等 同 于 层次 结构 名 称 ， 比 如 结构 层次 中 有 一 承诺 
项 目 节点 为 6000， 那 么 承诺 项 目 组 生成 同样 一 个 名 称 组 节点 6000， 下 面 含 层 次 结构 节点 
6000 下 (包含 6000 在 内 ) 的 所 有 承诺 项 目 。 

@) 生成 一 个 节点 名 称 不 等 同 于 结构 层次 节点 的 承诺 项 目 ， 其 节点 名 为 “设置 前 级 ”+ 
结构 层次 节点 名 。 

@ 设置 前 级 ， 当 选中 图 3. 1. 1-22 中 的 “常规 设置 层次 结构 ”参数 时 ， 在 输出 报表 的 节 
点 显示 时 ， 在原 有 节点 显示 基础 上 加 此 前 级 来 显示 节点 。 

在 图 3. 1. 1-22 中 ,， 按 〈F8》 键 执行 @@ 的 结果 ， 如 图 3. 1. 1-23 所 示 。 

设置 / 承诺 项 目 | 状态 | 描述 


名 C2800_000 0000 C2800_000_0000 
» 口 1000 冲突 设置 流动 资金 


be 


» 口 1131 冲突 设置 应 收 账 款 
PC 0 冲突 设置 GRIR 
Ss pk 2 冲突 设置 应 付 账 款 
» 口 5000 冲突 设置 收入 
~ 名 6000 冲突 设置 _ 吐 用 
"四 6000 | 
* 名 600001 | 冲突 设置 
* 上 600001 | 
7 名 600002 | 冲突 设置 伙 工 费用 
" 国 600002 | 
图 3. 1. 1-23 
在 图 3. 1. 1-22 中 , 按 〈(F8〉 键 执行 @ 的 结果 ， 如 图 3. 1. 1-24 所 示 。 
设置 / 承诺 项 目 状态 描述 
~| 多 4BXX_ 2800 000 0000 | 48YX 2800.0000000 _ 
[加 X066 流动 资金 
» 4BXX 1131 | 应 收 账 款 
» 站 4BXX_1301 GRIR 
» 四 4BXX_2121 应 付 耘 款 
» 四 4BXX_5000 收入 
> 向 48XX_6000 费用 
。 辐 6000 
> 名 48BXX_600001 
， 四 600001 
”7 向 48xX 600002 人 人 工 吏 用 
， 且 600002 


图 3. 1. 1-24 


5. 承诺 项 目的 增强 扩展 使 用 

在 实际 使 用 承诺 项 目 时 ， 由 于 通常 FM-BCS 会 与 外 部 的 预算 编制 系统 进行 接口 来 生成 
预算 数据 ， 因 此 会 考虑 将 FM-BCS 中 的 承诺 项 目 与 外 部 预算 编制 系统 的 预算 科目 进行 映射 ， 
常常 会 将 相关 的 映射 关系 记录 在 承诺 项 目的 主 数据 中 。 另 外 用 户 可 能 还 有 其 他 的 一 些 特殊 需 
求 ， 要 求 对 承诺 项 目 进行 增强 时 使 用 ， 比 如 用 户 自己 的 逻辑 检查 等 。 系 统 提 供 了 以 下 出 口 来 
实现 这 些 功 能 : 

> FMMD0015 提供 出 口 函 数 EXIT_SAPLFMCI2_001， 供 用 户 在 创建 和 修改 承诺 项 目 时 使 


用 用 户 自 己 的 逻辑 。 
> FMMD0016 提供 出 口 函 数 EXIT_SAPLFMCI2_002， 供 用 户 在 保存 时 对 承诺 项 目 进行 额 
外 的 检查 。 


> FMMD0017 用 户 自 定义 字段 及 维护 屏幕 增强 : 
$ 提供 出 口 函 数 . EXIT_SAPLFMCI2_003、EXIT_SAPLFMCI2_004。 
人 $ 提供 出 口 屏幕 . CUSTOMER SAPLXFMCI 0300。 
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该 增强 出 口 用 于 扩展 自 定 义 字 段 。 在 激活 增强 使 用 用 户 屏幕 字段 出 口 前 ， 需 要 先行 定义 
扩展 字段 的 数据 结构 : CLFMCI， 它 默认 包含 用 户 需要 增强 的 具体 字段 并 保存 到 承诺 项 目 主 
数据 表 中 (FMCI) ， 如 图 3. 1. 1-25 所 示 。 


透明 表 _ 
简短 撞 述 


| 有 蕊 | 加 | 大 | 会 | 索 预定 义 类 到 
| 键 “| 初 … | 数据 元 素 数据 类 型 。 | 长 度 ”| 小 数位 | 简短 指 述 
口 | 口 FN DATBIS DATS 0 FM: 有 效 至 
口 | 口 FM DATE EXP DATS 0 截止 日 期 
Nal STRU 0 
口 CHAR1 CHAR 0 单一 字符 标识 


om 


图 3. 1. 1-25 


3.1.2 基金 中 心 


基金 中 心 是 基金 预算 管理 的 最 小 责任 单元 ， 并 可 归属 指定 的 公司 代码 ， 同 时 可 指定 责任 
人 员 。 它 可 带 层 次 结构 ， 并 不 是 只 有 最 末 级 才能 有 预算 和 预算 消耗 。 在 账户 分 配 要 素 中 ， 基 
金 中 心 和 承诺 项 目 为 必用 账户 分 配 要 素 ， 基 金 中 心 + 承诺 项 目 构 成 了 预算 生成 、 预 算 消 耗 的 
最 小 维度 。 男 外 还 可 以 生成 基金 中 心 组 ， 类 似 于 成 本 中 心 组 ， 用 于 报表 的 查看 。 

1. 基金 中 心 主 数据 的 后 人 台 配 置 

基金 中 心 的 层次 结构 如 图 3. 1. 2-1 所 示 。 


7 起 。” ”基金 管理 政体 
。 准备 资金 管理 安装 
» 忌 ” ”基本 设置 
~ 区 。 主 数据 
~ 账户 分 配 要 素 
ME 生 度 相关 二 才 可 
D 蕊 六 民 
" 妃 志 显示 年 相关 主 数 据 的 激活 状态 
» 国 ，。 ”承诺 项 目 
” 忆 基金 中 心 
~ 又 层次 结构 构 式 
2) ' 加 区 创建 /更改 层次 变 式 | 
3)' 电 8 
四 时 外 更 约 层 次 结 ee 
>» = 2 My 
. 局 [ 凶 6 脏 用 于 基 人 中 NI 到 


" 国 圳 定义 预算 基金 中 心 


` 记 史话 义 集体 支 由 的 硕 名 次 多 中心 
， 基金 
， 基金 支持 的 项 目 计划 
， 主 数 据 的 细 分 


7 荡 。 编辑 字段 选择 
7 加 编辑 字段 选择 串 
人 区 为 承诺 条 吉 编 辑 这 定 字段 行 


到 人 


. 国 作为 旦 多 有 这 定 字 咎 行 
" 国 , 起 编辑 基金 支持 程序 的 字段 选择 字符 串 
EE © 维护 功能 范围 的 字段 选择 字符 串 
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1) 激活 年 度 相 关 主 数据 

基金 中 心 主 数据 可 以 与 年 度 相 关 ， 即 每 一 年 的 基金 主 数据 (包括 其 层次 结构 ) 同上 一 
年 不 一 样 ， 用 户 可 以 根据 实际 情况 来 决定 是 否 激 活 ， 如 图 3.1.2-2 所 示 。 需 要 注意 的 是 ， 
一 旦 激活 跟 年 度 相关 后 ， 就 不 能 再 撤销 。 通 常 来 计 ， 基 金 中 心 是 预算 的 最 小 责任 单元 ， 属 于 
稳定 的 主 数据 ， 基 于 这 样 的 情况 ， 如 果 不 是 特别 需求 ， 不 建议 激活 与 年 度 相 关 主 数据 。 

2) 创建 /更 改 层次 变 式 

为 基金 中 心 的 层次 结构 配置 一 个 变量 ， 如 果 激 活 了 基金 中 心 主 数据 的 年 度 相 关 性 ， 就 可 
以 配置 多 个 在 不 同年 度 使 用 不 同 的 层次 结构 变量 ， 如 图 3. 1.2-3 所 示 。 也 可 以 定义 自己 的 
非 标准 结构 层次 变 式 ， 以 备 在 后 续 的 预算 结构 和 控制 地 址 的 派生 策略 推导 步 又 中 使 用 。 


从 力 更 成 六 图 " 夫 莹 因 心 层次 作物 区 焉 " 艇 监 
检查 主 数据 结构 到 日 期 的 转移 在 gl 多 新 条 上 区 国 网 怕 暂 

财务 管理 范围 12800| 财务 管理 范围 3600 

至 会 计 年 度 |2018| 

| 投资 中 心 层次 结构 变 式 

激活 年 度 相关 的 业主 数据 层次 结构 变量 全 团 

回 基 金 中 心 hooo _CN_2800 变 式 < 

图 3.1.2-2 图 3. 1.2-3 


3) 分 配 层 次 变 式 给 FM 范围 

为 财务 管理 范围 的 每 个 年 度 分 配 一 个 标准 层次 结构 变量 。 没 有 激活 基金 中 心 的 年 度 相关 
性 ， 财 年 为 0000， 反 之 可 以 为 每 个 年 度 分 配 一 个 层次 结构 变量 ， 如 图 3. 1. 2-4 所 示 。 

4) 创建 用 于 基金 中 心 的 附加 文本 类 型 

为 基金 中 心 主 数据 的 附加 长 文本 说 明 增 加 文本 类 型 ， 用 于 对 基金 中 心 备 注 说 明 信 息 维 
护 ， 如 图 3. 1.2-5 所 示 。 


村 务 月 : 房 吴 加 严 月 上 的 横 和 


加 
A 丙 必 部 图 " 芋 仗 四 心 胖 脏 轴 风 闪光 用" 艇 旷 
财务 官 理 范围 ES EE 
| 分 配 投资 中 心 层次 结构 变 式 到 财务 管理 区 | 文本 类 型 Ex il 团 
| 财 年 | 层次 结构 变量 I 加 1 标准 文本 : 基金 中 局 | = 
[looo0 ooool < 2 基金 中 心 的 附加 说 明 
图 3.1.2-4 图 3. 1.2-5 


5) 为 基金 中 心 编 辑 选 定 字段 行 

配置 基金 中 心 主 数据 维护 操作 时 界面 字段 状态 的 控制 ， 一 共有 四 种 : 隐藏 、 显 示 、 可 选 
分 录 、 必 需 条 目 ， 用 户 可 根据 实际 使 用 需要 进行 配置 ， 如 图 3. 1. 2-6 所 示 。 

6) 分 配 选 定 字段 行 到 FM 范围 

将 配置 好 的 基金 中 心 字 段 控制 变 式 分 配给 财务 管理 范围 ， 如 图 3. 1. 2-7 所 示 。 
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20 


埠 罗 区 上 @ 


.对 活 车 构 。 | 字段 选择 中 
7 器 基 金 中 心 的 字 
”铅字 段 选择 : 


800 


2800 的 基金 中 心 字段 杖 态 


[显示 


| 可 选 分 录 


a 
狂 
潮 
了 J 


sd 


用 户 名 称 _ 
负责 人 的 姓名 


公司 代码 


有 效 期 始 于 
有 效 期 至 


基金 默 从 值 O 


业务 范围 


OUDIOIDIGOGIODOIDIOIOIOIO 


图 3.1.2-6 


财务 管理 范围 承诺 项 目 
2800 2800 


图 3. 1.2-7 


2. 基金 中 心 主 数据 维护 
单 击 图 3. 1.2-8 中 对 应 项 ， 


> 包公 共 部 门 管理 
”全 基 金管 理 
” 司 主 数据 
7 句 账 户 分 本 要素 
， 回 ] 承诺 项 目 
”全 基金 中 心 


| 


可 对 基金 中 心 主 数据 进行 维护 。 


”9 单个 处 理 


1) [Wo FMSA -创建 
， (了 FMSB - 更改 


"(2 FMSC - 显示 


7 问 层次 结构 


DO mms] 
， 7 FMSE - 显示 


7 名 基金 中 心 组 


3) 和 ' 2 Mi 加 RI -于 
(2 FM_SETS_FICTR2 - 更 改 
， [FM_SETS_FICTR3 - 显示 


4) 1 7 FMRP FC SET HIER - 从 主 数 据 层次 


图 3.1.2-8 


结构 中 创建 组 技 次 结 


1) FMSA - 创建 / FMSB - 更 改 
“基本 数据 ”选项 卡 界 面 如 图 3. 1.2-9 所 示 。 


国 长 文本 “分 类 
财务 管理 范围 |2800 BestRun China 
基金 中 心 |280004 
分 析 时 间 框架 人 后 500.01.01 分 析 时 间 杠 架 到 [6999.12.31 
名 称 
名 称 “””” ”| 人 力 资源 部 | 
让 明 | 人 力 资源 部 
基本 数据 
有 效 期 从 1900. 01. 01 有 效 截止 有 期 |9999. 12. 31 
和 
基金 默认 值 oO 
公司 代码 @ 128o0 
JS | | 
负责 人 
用 户 名 称 LZHANGCHL 
区 
名 称 ll 上 


图 3.1.2-9 


单 击 选项 卡 “ 层 次 结构 ”进入 图 3. 1. 2-10 所 示 界 面 。 


3 
国 长 文本 分 类 
财务 管理 范围 12800 BestRun China 
基金 中 心 
分 析 时 间 框架 从 上 900. 01. 01| 分 析 时 间 框 架 到 999 


层次 结构 度 | 上 级 投资 中 心 | 

0000 【3) 2800 <^ 

Z001 [4) ‘2800| 加 
图 3.1.2-10 


G@) 可 以 为 基金 中 心 维护 默认 归属 的 基金 。 

@) 指定 基金 中 心 的 公司 代码 。 

@) 指定 标准 层次 结构 下 的 上 一 级 基金 中 心 。 

多 指定 非 标准 层次 结构 下 的 上 一 级 基金 中 心 。 如 只 录入 结构 变量 ， 没 有 指定 上 级 基金 
中 心 ， 则 代表 这 个 基金 中 心 激 活 在 非 标准 层次 结构 中 但 无 上 一 级 节点 。 比 如 集团 式 的 企业 ， 
在 这 里 可 以 为 每 一 个 公司 代码 指定 一 个 自己 专属 的 基金 中 心 层 次 结构 。 

2) FMSD - 编辑 

层次 结构 在 初次 创建 基金 中 心 指定 上 级 基金 中 心 后 ， 其 层次 结构 发 生 了 变化 ， 可 以 在 这 
里 进行 调整 。 标 准 层次 结构 的 操作 调整 类 似 承 诺 项 目标 准 层次 操作 ， 非 标准 层次 的 操作 如 
3. 1.2-11 所 示 。 
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更 或 基金 只 心 层 履 花 趟 
0 芒 喝 同 - 层 灾 ”器 交 估计 次 ”加 闷 全 合围 品 写 转行 转子 村 扣 完 整 性 


层次 变量 Z001 
侠 2800 公 司 代码 基金 中 心 
Fsg 办 ”人 


Q 激活 未 分 配 的 基金 中 心 到 非 标 准 层次 内 / 取消 激活 已 分 配 的 基金 中 心 在 非 标准 层次 。 
@ 已 分 配 到 非 标准 层次 内 的 基金 中 心 。 

@) 没有 分 配 到 非 标 准 层次 内 的 基金 中 心 。 

3) FM_SETS_FICTR1 - 创建 /FM_SETS_FICTR2 - 更 改 

基金 中 心 组 的 手工 维护 ， 类 似 成 本 中 心 组 的 维护 ， 如 图 3. 1. 2-12 所 示 。 


| 仿生 基金 中心 钥 : 对 浴 
| 是正 癌 耻 唱 同 -层次 唱 较 低级 别 。” 唱 基金 中 心 取消 选择 ”基金 中 心 ” 只 


[Fe 本 
EC2800 目 


图 3. 1.2-12 


4) FMRP_FC_SET_HIER - 从 主 数据 层次 结构 中 创建 组 层次 结构 
从 基金 中 心 的 层次 结构 中 生成 基金 中 心 组 ， 如 图 3. 1.2-13 所 示 。 正 常情 况 下 推荐 使 用 


这 种 方式 来 创建 。 


区 
主 参 数 文 件 


财务 管理 范围 2800 
层次 结构 变 昌 /wo 


设置 层次 结构 

加 基金 中 心 组 层次 

〇 常规 设置 层次 结构 设置 前 缀 
口 隐 去 

备 选 语言 | | 


4BFC_ 


EE 
如 果 遇 到 冲突 设置 
@ 不 要 创建 层次 结构 
〇 相 盖 整个 层次 结构 


四 测试 运行 
图 3. 1.2-13 


其 操作 参数 与 前 面 讲 的 承诺 项 目 组 来 自 结构 层次 的 创建 (FMRP_CI_SET_HIER) 类 似 。 
3. 基金 中 心 的 增强 扩展 使 用 
在 实际 使 用 基金 中 心 时 ， 由 于 通常 与 外 部 的 预算 编制 系统 进行 接口 来 生成 预算 数据 ， 因 
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此 会 考虑 与 外 部 预算 编制 系统 的 预算 责任 部 门 进行 映射 ， 常 常会 将 相关 的 映射 关系 记录 在 基 
金 中 心 的 主 数据 中 。 另 外 用 户 可 能 还 有 其 他 的 一 些 特殊 需求 ， 要 求 对 基金 中 心 进 行 增强 时 使 
用 ， 比 如 用 户 自己 的 逻辑 检查 等 。 系 统 提供 了 以 下 出 口 来 实现 这 些 功 能 : 

> FMMD0007 提供 出 口 函 数 EXIT_SAPSFMMD_007， 供 用 户 在 创建 和 修改 基金 中 心 时 使 


用 用 户 自 己 的 逻辑 。 
> FMMD0008 提供 出 口 函 数 EXIT_SAPSFMMD_008， 供 用 户 在 保存 时 对 基金 中 心 进 行 额 
外 的 检查 。 


> FMMD0009 用 户 自 定义 字段 及 维护 屏幕 增强 : 
$ 提供 出 口 函 数 : EXIT_SAPLFMF2_001、EXIT_SAPLFMF2_002。 
$ 提供 出 口 屏 幕 : CUSTOMER SAPLXFMS 0100。 
该 增强 出 口 用 于 扩展 自 定 义 字段 。 在 激活 增强 使 用 自 定 义 屏幕 字段 出 口 前 ， 需 要 先行 定 
义 扩展 字段 的 数据 结构 : CL_FMFCTR ， 它 默认 包含 用 户 需 要 增强 的 具体 字段 并 保存 到 基金 
中 心 数据 表 中 (FMFCTR ) ， 如 图 3. 1. 2-14 所 示 。 


透明 表 [ENFCTR 问 泊 
简短 指 述 基金 中 心 主 记录 
属性 上 交付 和 维护 4 宰 自 | 条目 帮 助 /检查 “上 〖 货币 / 数 旦 字段 _ 
轩 轩 回国 国 图 回 回 和 四 .是 | 搜索 帮助 ] | 。 预定 Xx 类 型 ” | 
字段 键 “”| 初 .| 数据 元 素 数据 类 型 。 “| 长 度 “| 小 数位 “| 简短 描述 
sci IO|IOQ crrmwere | srrv 0 0 
图 3. 1.2-14 
3.1.3 基金 


账户 分 配 要 素 中 的 一 个 维度 ， 在 有 具体 实施 时 ， 可 以 按照 特定 目的 的 划分 来 设 定 ， 以 满足 
该 维度 反映 特定 报表 的 需求 ， 如 预算 资金 来 源 、 预 算 资金 管理 部 门 、 资 金 使 用 目的 和 方向 。 

1. 基金 主 数据 的 后 台 配 置 

如 图 3. 1.3-1 所 示 ， 可 单 击 相应 项 ， 对 基金 主 数据 进行 后 台 配 置 。 


~ 国 ，“ 主 数据 
~ 账户 分 配 要 素 
» 局 ”年 度 相关 主 数据 
， 辟 ， ”承诺 项 目 
» 加 基金 中 心 
” 基金 
1)， 辐 圳 创建 FM 基金 类 型 
2)， 对 舍 创建 用 于 基金 的 附加 文本 类 型 
» 基金 支持 的 项 目 计划 
» 主 数据 的 细 分 
* 
7 车 编辑 字段 选择 串 
"对 好 为 承诺 条 款 编辑 选 定 字段 行 
“ 妃 导 为 基金 中 心 编辑 选 定 字段 行 
3)， 轴 舍 为 基金 编辑 选 定 字段 行 
" 忌 从 编辑 基金 支持 程序 的 字段 选择 字符 捉 
" 忌 如 维护 功能 范围 的 字段 选择 字符 串 
4)， 蕊 : 各 分 配 选 定 字 段 行 到 FM 范围 


图 3.1.3-1 
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1) 创建 FM 基金 类 型 

在 创建 基金 类 型 时 ， 可 以 指定 基金 类 型 预算 控制 的 期 间 检 查 范围 ，A 年 度 预算 来 控制 ; 
0 总 体 预 算 来 控制 ， 如 图 3. 1. 3-2 所 示 。 在 基金 主 数 据 上 指定 归属 的 基金 类 型 后 ， 在 PSM- 
FM-BCS 的 可 用 性 控制 分 类 账 中 可 指定 预算 控制 的 期 间 检查 范围 由 基金 主 数据 的 基金 类 型 来 
决定 。 


更 成 六 图 " 便 瑟 FM 大 会 类 型 ": 艇 监 
岁 阁 目 昨 电 丛 
创建 FM 基金 类 弄 


财 …，| 划 金 类 型 。 ”| 基金 类 型 文本 J 预算 范围 
2800 0001 年 度 预 茎 | 皮 年 度 预算 
2800 0002 整体 预算 0 总 体 预 算 Y 


网 3.1.3-2 


2) 创建 用 于 基金 的 附加 文本 类 型 

用 于 指定 基金 主 数据 维护 界面 中 的 可 以 维护 的 附加 文本 类 型 ， 如 图 3. 1. 3-3 所 示 。 
更改 六 略 "基金 葬 胖 加 多 赤 糯 型 "， 航 具 
多 为 上 星 罗 久 尼 区 @ 


一 区 | 团 
! 六 Ea 


图 3. 1.3-3 


3) 为 基金 编辑 选 定 字段 行 
基金 维护 时 的 维护 界面 上 的 字段 状态 控制 一 共有 四 种 : 隐藏 、 显 示 、 可 选 分 录 、 必 有 需 条 
目 ， 用 户 可 根据 实际 使 用 需要 进行 配置 ， 如 图 3. 1.3-4 所 示 。 


字段 选择 串 Es00 _ | 加 wz8oo 的 基金 字段 拓 太 
字段 名称 | 后 术 | 隐 芒 Es 侣 选 分 录 。 “| 必需 条 目 
DATAB 有 效 期 始 于 © 
DATBIS 有 效 期 至 © 
| DATE_CAN 冲销 日 期 3 © © © 
DATE_EXP 截止 日 其 回 O O 〇 O 〇 
| FINUSE 基金 运用 O 〇 O © O 〇 
KZBST 余额 更 新 © © © O 〇 
PROFIL 基金 预算 概况 O O 〇 回 O 〇 
| ISPONSOR 基金 的 客户 O O 回 O 〇 
TYPE 基金 类 型 O O 回 © 
图 3. 1.3-4 


4) 分 配 选 定 字 段 行 到 FM 范围 

将 配置 好 的 基金 字段 控制 变 式 分 配给 财务 管理 范围 ， 如 图 3. 1. 3-5 所 示 。 
2. 基金 主 数据 维护 

基金 主 数据 维护 界面 ， 如 网 3. 1.3-6 所 示 。 
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”名 基金 管理 
7 问 主 数据 
”名 账户 分 本 要 素 
， 器 承诺 项 目 
， 回 基金 中 心 
”后 基金 


到 1) | 中 FM51 -创建 
更 下 部 图 "从 帮 闻 朗 济 拓 六 人 竺 -> FM 列国 上 此 ) 
‘多 头目 圈 国 约 慑 暂 层 "加 FM55 - 显示 
| 9 


财务 管理 范围 | 承诺 项 目 基金 中 心 2 
2800 2800 2800 口 “NH FM_SETS_FUND3 - 显示 


图 3. 1. 3-5 图 3.1.3-6 


1) FM5I- 创 建 /FM5U- 更 改 
用 于 创建 /修改 基金 ， 如 图 3. 1. 3-7 所 示 。 


是 除 ”长 文本 .… 更 改 历史 ..。 ”更改 任 证 ”分 类 ” 吃 ? 预算 期 间 分 配 


财务 管理 范围 2800 BestRun China 
基金 2800 
| 名 称 
[re 本 

名 称 , BestRun China Fund| | 

说 明 BestRun China Fund | 
| 基本 数据 

有 效 期 始 于 1900. 01. 01 截止 日 其 [9999. 12. 31| 

基金 类 型 0001 年 度 预 算 

权限 组 

图 3. 1.3-7 


2) FM_SETS_FUND1- 创 建 /FM_SETS_FUND2- 更 改 
创建 基金 组 ， 类 似 基金 中 心 组 的 手工 创建 ， 其 作用 主要 用 于 查看 报表 。 
3. 基金 扩展 增强 使 用 
> FMMD0013 提供 出 口 函 数 EXIT_SAPSFMMD_013 ， 供 用 户 在 创建 和 修改 基金 中 心 时 使 
用 用 户 自己 的 逻辑 。 
> FMMD0014 提供 出 口 函 数 EXIT_SAPLFM52_003， 供 用 户 在 保存 时 对 基金 中 心 进行 额 
外 的 检查 。 
> FMMD0012 用 户 自 定义 字段 及 维护 屏幕 增强 : 
$ 提供 出 口 函 数 : EXIT_SAPLFM52_001、FEXIT_SAPLFM52_002 。 
$ 提供 出 口 屏幕 : CUSTOMER SAPLXFMFUND 0100。 
该 增强 出 口 用 于 扩展 自 定 义 字段 。 在 激活 增强 使 用 自 定 义 屏幕 字段 出 口 前 ， 需 要 先行 定 
义 扩展 字段 的 数据 结构 ，CI_FMFINCODE， 它 默认 包含 用 户 需要 增强 的 具体 字段 并 保存 到 
基金 数据 表 中 (FMFINCODE) ， 如 图 3. 1. 3-8 所 示 。 
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衣 明 志 FFTNCODE 激 和 
简短 描述 |FIFM: 财务 代码 
pa EE 性 


[ 哩 | 搜索 帮助 “| | 定义 类 型 
数据 类 型 长度 “| 小 数位 “| 向 叶 
STRT [0 [0 


图 3.1.3-8 


3.1.4 预算 期 间 


预算 期 间 是 FM 账户 分 配 要 素 中 的 一 个 维度 ， 它 不 是 过 账 日 期 中 的 期 间 。 企 业 可 以 使 用 
此 维度 将 预算 分 到 自 定义 的 预算 期 间 ， 并 用 这 个 维度 进行 预算 的 可 用 性 控制 。 它 总 是 与 基金 
一 起 使 用 ， 不 能 单独 使 用 。 男 外 ， 如 果 要 把 预算 期 间 这 个 维度 与 过 账 日 期 相关 联 ， 必 须 考虑 
预算 的 承诺 消耗 在 后 续 业 务 中 的 过 账 日 期 变化 。 在 总 分 类 账 中 PSGLFLEXT 类 型 的 总 分 类 账 
支持 预算 期 间 的 维度 更 新 。 

1. 预算 期 间 的 后 台 配 置 

事务 码 FMBY108: 编辑 预算 期 间 的 字段 选择 字符 串 。 

在 图 3.1.4-1 中 , 单 击 “ 新 条 目 ”按钮 ， 录 入 相应 数据 。 应 用 程序 为 FMBY， 然 后 单 击 
“字段 分 组 ”设置 预算 期 间 主 数据 维护 界面 的 字段 状态 控制 ， 如 图 3. 1. 4-2 所 示 。 


" 颖 算 期 间 
更 成 况 图 " 梨 古 光大 所 字 朗 办 和 组 ". 准 监 | 字段 组 
宇 自 组 哆 新 条 上 圈 国 网 斩 蜀 撒 述 说 ..。 隐 藏 必需 条 目 | 可 选 条 目 | 显示 未 指 定 的 | 
失效 日 期 和 冲销 日 期 ”135 。” 〇 O oe © 
集团 范围 的 字段 分 组 有 效 期 间 130 | O O ® J'® 加 
应 .,。 描述 权限 组 140 O O O O 回 
FIEY 禾 算 期 间 | 预算 期 间 名 称 i205 | O © ae ie 
图 3.1.4-1 图 3. 1.4-2 
在 图 3.1.4-2 中 ,可 以 指定 预算 期 间 主 数据 界面 相关 字段 的 控制 状态 。 
2. 预算 期 间 的 维护 
(1) FMBPD: 预算 期 间 的 维护 ， 如 图 3. 1.4-3 所 示 。 
预算 期 间 01 Z|] 区 加 | 
3 痊 局 名称 [8 ] 
天 
| 有 效 自 1900. 01. 01| 有 效 至 9999. 12. 31 
| 过 期 日 期 | 
:HE 期 | 回 
[权限 组 
| 权限 组 下 
图 3. 1.4-3 


可 以 新 建 、 修 改 、 显 示 、 删 除 一 个 预算 期 间 ， 维 护 好 后 保存 即 可 。 
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(2) FMBPD_MASS: 将 预算 期 间 批量 分 配 至 基金 ， 如 图 3. 1.4-4 所 示 。 


| 


基金 选择 参数 

FM 范围 [28o0| 

基金 280005 到 

基金 类 开 到 |[ | 

有 效 起 始 日 期 [| | 到 ”| | 
有 效 截 止 日 其 | | 到 | | 
创建 日 其 [ | 到 | | 
创建 者 [| | | 
分 配 到 预算 期 间 J 到 ”| | 
预 党 期 间 选 择 参数 

jj 革 期 间 [or | 到 EP 
有 效 起 始 日 期 到 

有 效 截止 日 期 到 

截止 日 其 到 

冲销 日 其 到 

创建 日 其 到 

创建 者 到 

执行 参数 

预 显示 可 能 的 分 本 


图 3. 1.4-4 


录 作 FM 范围 、 基 金 和 预算 期 间 后 ， 按 (F8〉 键 执行 如 图 3. 1. 4-5 所 示 。 


编辑 分 配属 性 并 选择 待 创建 的 记录 


辐 国 四 区 的 的 3 3 加 em Bom] 
预算 期 间 至 “预算 期 间 基金 应 用 
1 1900.01.01 9999.12.31 

1900.01.01 9999.12.31 

1900.01.01 9999.12.31 

1900.01.01 9999.12.31 

1900.01.01 9999.12.31 ， 

1900.01.01 9999.12.31 

1900.01.01 9999.12.31 

1900.01.01 9999.12.31 

1900.01.01 9999.12.31 ， 

1900.01.01 9999.12.31 

1900.01.01 9999.12.31 

1900.01.01 9999.12.31 


1900.01.01 
2800 280005 1900.01.01 9999.12.31 
2800 280005 1900.01.01 9999.12.31 
| 2800 280005 1900.01.01 9999.12.31 
2800 280005 1900.01.01 9999.12.31 
| 2800 280005 1900.01.01 9999.12.31 
2800 280005 1900.01.01 9999.12.31 
2800 280005 1900.01.01 9999.12.31 
2800 280005 1900.01.01 9999.12.31 
2800 280005 1900.01.01 9999.12.31 
2800 280005 1900.01.01 9999.12.31 
2800 280005 1900.01.01 9999.12.31 


rea aenen el 


图 3.1.4-5 


在 图 3.1.4-5 中 ， 选 中 要 创建 分 配 的 行 ， 单 击 “ 创 建 ” 按 钮 ， 完 成 基金 的 预算 期 间 分 
配 。 另 外 ， 也 可 以 对 基金 进行 创建 或 修改 (FM5ILAFM5U)， 单独 对 基金 进行 预算 期 间 的 
分 配 。 


27 


3. 预算 期 间 的 增强 使 用 

系统 提供 了 BADI: FMMD_FUND_TO_BPD_RULES 来 增强 检查 基金 的 预算 期 间 分 配 规 
则 ， 详 细 方 法 如 下 : 

CHECK _FUND _BP_ASSICNMENT: Define rules to check if BP to fund assignment is 
allowed。 检 查 基金 的 预算 期 间 分 配 是 否 允 许 ， 如 图 3. 1.4-6 所 示 。 


界面 IIF_FMMD_FUND_TO_BPD_RULES 已 实现 / 活动 
口 _ 属 * 事件 类 型 别名 
方法 参数 CHECK_FUND_BP_ASSIGNMENT 
: 国 ] 靶 怕 | [% 他 伪 ] 
参数 J 类 型 。 “| 传 … 可 选 键 入 方法 | 关联 类 型 E 
I_FMFINCODE _Importin 口 | 口 Type FMFINCODE 
IT_FMBUDGETPD Importin. 中 | DD Type FMBUDGETPD 
E_ALLOWED Exporting 口 Type XFELD 
图 3.1.4-6 


I_FMFINCODE: 传人 要 分 配 的 预算 期 间 的 基金 主 数据 。 
I_FMBUDGETPD: 传人 分 配 的 预算 期 间 主 数据 。 
E_ALLOWED: 当 值 为 X 时 ， 代 表 传 人 基金 允许 分 配 传人 的 预算 期 间 ， 反 之 不 允许 。 


3.1.5 基金 计划 程序 


基金 计划 程序 是 可 选 账 户 分 配 要 素 ， 可 以 用 它 来 进行 跨 公 司 、 跨 年 度 的 框架 内 预算 控 
制 ， 例 如 一 个 大 型 项 目 。 它 与 其 他 账户 分 配 要 素 不 同 ， 可 以 直接 进行 预算 ,但 不 能 在 预算 消 
耗 记 账 中 的 账户 分 配 要 素 界面 直接 录入 (比如 可 的 记 账 时 )， 它 只 能 通过 派生 规则 推导 出 
来 ， 例 如 通过 WBS 推导 出 来 。 
1. 基金 计划 程序 的 配置 
基金 计划 程序 的 配置 如 图 3. 1. 5-1 所 示 。 
BE: 基于 官 垢 旷 体 
， 准备 资金 管理 安装 
» 国 基本 设置 
~ 加 。 主 数据 
sx 账户 分 配 要 素 _ 


基金 支持 的 项 目 计划 

1 让 多 
» 主 数据 的 细 分 
~ 国 ，。 编辑 字段 选择 
7 忌 ” ”编辑 字段 选择 串 

”加 如 为 承诺 条 款 编 辑 选 定 字段 行 

" 妃 参 为 量 全 中 心 编辑 选 定 字段 行 

" 忌 从 为 量 金 编辑 选 定 字段 行 

2) 国 ' 从 编 界 基金 支持 程序 的 字段 选择 字符 串 

"加 如 维护 功能 范围 的 字段 选择 字符 串 

”对 地 分 配 选 定 字段 行 到 FM 范围 


图 3.1.5-1 
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1) 创建 并 维护 基金 支持 的 程序 类 型 


定义 基金 计划 程序 的 类 型 ， 可 以 根据 需求 定义 类 型 ， 用 于 后 期 记 账 地 址 、 控 制 地 址 、 


差 参 数控 制 的 派生 推导 ， 如 图 3. 1. 5-2 所 示 。 
”更 改 部 图 "基金 到 共 鹿 得 庆 类 型"， 艇 监 
多 亲自 圈 国 网 层 
| 基金 支持 的 程序 类 型 
FpT “|Fp 类 型 文本 | 
Z001 项 目 投资 年 度 预 算 


002 项 目 投资 整体 预算 


图 3.1.5-2 
2) 编辑 基金 支持 程序 的 字段 选择 字符 串 
在 图 3. 1.5-3 中 ， 定 义 基金 计划 程序 维护 时 的 字段 状态 控制 。 


数据 集 | | 宝 卉 组 

i _- 团 二 过 舍 .。 隐藏 ”| 必需 条 目 | 可 选 条 目 | 显示 。 | 未 指定 的 | 

| 旋 多 程序 歼 据 设 和 “|| 六 改 rr | i 加 

了 | 创建 日 其 106 O ®; © O © 

存档 标识 105 O O O O 器 

描述 102 O O O O © 

有 效 性 间隔 104 O O O O © 

权限 组 103 O © O DS © 

简短 描述 101 O O O O 回 

资金 程序 类 型 ”205 O 回 O O O 

图 3.1.5-3 


2. 基金 计划 程序 的 维护 
基金 计划 程序 的 维护 如 图 3. 1. 5-4 所 示 。 


”人 基金 支持 的 项 目 计 划 
: 
， 2 FMMEASURED - 显示 
”全 基金 支持 的 项 目 计划 组 
器 FM_SETS_FUNDPRG1 - 创建 
， 哆 FM_SETS_FUNDPRG2 - 更 改 
。 哆 FM_SETS_FUNDPRG3 - 显示 


es ER 


网 3. 1.5-4 


1) FMMEASURE - 编辑 

用 于 基金 计划 程序 的 维护 ， 如 图 3. 1. 5-5 所 示 。 

2) FM_SETS_FUNDPRG1- 创 建 /FM_SETS_FUNDPRGC2- 更 改 

用 于 基金 程序 计划 组 的 手工 维护 ， 类 似 基金 组 的 手工 维护 ， 其 主要 作用 为 查看 报表 。 
3. 基金 计划 程序 的 增强 使 用 

系统 提供 了 以 下 BAPI: 

BAPI_0038_CHANGE (修改 基金 计划 程序 ) 

BAPI 0038_CREATE (创建 基金 计划 程序 ) 

BAPI_0038_DELETE (删除 基金 计划 程序 ) 

BAPI_0038_GETDETAIL (获取 基金 程序 数据 ) 


只 
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基金 计划 2800-2017-02 | De 区 | 可 


财务 管理 范围 2800 BestRun China 

描述 

名 称 |2017 年 XX0 页 目 整 体 预 算 | 
描述 2017 年 XX 页 目 整体 预算 
基本 数据 

[ye i 

基金 支持 的 程序 类 型 Z002| 般 目 投资 整体 预算 

有 效 期 始 于 1900. 01. ol 有 效 日 至 5559.12 5]| 

截止 日 期 

图 3.1.5-5 


BAPI_0038_GETLIST ( 读 取 基金 计划 程序 清单 ) 
以 上 BAPI 供 外 部 接口 使 用 ， 调 用 这 些 BAPI 时 ,后 置 了 相应 的 BADI: BAPI_0038 来 增 
强 使 用 ， 该 BADI 提供 相应 的 方法 来 增强 使 用 : 


CHANGE_IN Exit for funded program Change — before update 
CHANGE_OUT Exit for funded program Change — after update 
CREATE_IN Exit for funded program Create — before update 
CREATE_OUT Exit for funded program Create — after update 
DELETE_IN Exit for funded program Delete - before update 


DELETE_OUT Exit for funded program Delete — after update 

GETDETAIL_IN Exit for funded program GetDetail - before update 

GETDETAIL_OUT Exit for funded program GetDetail - after update 

GETLIST_IN Exit for funded program GetList - before update 

GETLIST_OUT Exit for funded program GetList — after update 

另外 用 户 还 可 扩展 结构 CLFMMEASURE_ADD_FLDS， 来 扩展 用 户 定 义 的 字段 ， 该 结构 
已 包含 在 基金 计划 程序 的 主 数据 表 中 ， 如 图 3. 1. 5-6 所 示 。 


透明 表 FMMEASURE 激活 
简短 描述 


HPM 基金 程序 主 数据 
宝生 二 条目 帮 助 /检查 “人 货币 / 数 旺 字 段 


HEX 尖 型 “| 


长 度 | 小 数位 | 
0 0 


图 3.1.5-6 


3.1.6 主 数 据 的 细 分 


PSM-FM 模块 还 提供 了 对 账户 分 配 要 素 主 数据 的 细 分 支持 ， 将 账户 分 配 要 素 的 主 数据 ， 
按照 企业 需要 的 规则 来 细 分 段 ， 每 一 段 的 单独 编码 都 有 着 相应 的 含意 ， 主 要 起 充分 挖掘 和 规 
范 主 数据 的 使 用 ， 并 方便 后 期 报表 中 按照 账户 分 配 要 素 单独 的 细 分 段 进行 报表 分 析 (例如 
在 报表 库 4FM 中 将 细 分 数据 特性 放出 来 ， 即 可 支持 单独 细 分 段 的 报表 查看 ) 。 前 面 讲 的 承诺 
项 目的 掩 码 规则 跟 这 个 主 数 据 的 细 分 本 身 作 用 有 区 别 ， 同 时 体现 在 系统 也 是 有 区 别 的 ， 掩 码 
规则 只 是 格式 化 显示 ， 在 数据 库 表 中 数据 不 包含 掩 码 符 (类 同 WBS 的 掩 码 规则 ) ， 主 数据 
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的 细 分 ， 在 数据 库 表 中 数据 是 包含 了 细 分 符号 的 ， 并 保存 子 串 细 分 主 数据 。 

对 不 同 的 账户 分 配 要素 ， 其 支持 的 细 分 子 串 数量 也 是 不 一 样 的 ， 各 子 串 加 起 来 的 总 长 度 
不 能 超过 主 数 据 字段 本 身 的 长 度 。 各 账户 分 配 要 素 的 子 串 支持 数量 如 下 ， 承诺 项 目 5 个 ; 基 
金 中 心 3 个 ; 基金 2 个 ; 功能 范围 3 个 。 

主 数据 的 细 分 功能 是 附加 性 的 ， 在 FM 模块 中 不 是 必须 启用 的 ， 可 根据 企业 需求 来 决定 
是 否 启用 。 需 要 注意 的 是 ， 一 旦 某 个 账户 分 配 要 素 启 用 了 细 分 子 串 并 存在 不 能 删除 的 主 数 
据 ， 则 细 分 子 串 的 功能 则 不 能 取消 。 

1. 主 数据 的 细 分 后 台 配 置 

主 数据 的 细 分 后 台 配 置 如 图 3. 1.6-1 所 示 。 


”七 主 数据 
= 账户 分 配 要 素 
， 国 。 ”年 度 相关 主 数 据 
» 国 。 承诺 项 目 
， 加 基金 中 心 
基金 
基金 支持 的 项 目 计划 
RE 主 数据 的 细 分 


ET 
- 激活 细 分 


Ps 业务 加 载 项 (BAdI) 
， BAdT 检查 子 部 门 标识 

3) | ' 加 从 BAdI: 检查 子 链 

"局 加 BAdI: 主教 据 创建 讨 程 中 子 串 的 检查 


图 3.1.6-1 
1) 创建 和 定义 子 部 门 标识 
细 分 标识 : 指定 账户 分 配 要 素 细 分 规则 的 标识 ， 用 户 可 自行 定义 ， 在 前 面 维护 主 数据 
时 ,会 提示 用 户 选 哪个 细 分 标识 来 区 分 ,集团 式 管理 的 企业 ， 可 以 统一 设 定 一 个 细 分 标识 ， 
也 可 以 给 企业 下 的 每 个 公司 代码 设置 一 个 细 分 标识 。 在 图 3.1.6-2 中 ， 双 击 “ 定 义 子 串 ” 
进入 图 3. 1. 6-3 所 示 界 面 。 


更 或 闹 图 "创建 钢轨 新 识 " 衣 瞧 
[加 阁 目 圈 国 人 鹤 慑 草 贩 


对 话 结构 | | 创 哇 细 分 标识 
”全 从 组 分 标识 分 本 要 素 后 分 标识 | 
Li 口 定 X 了 串 。 -= 一 和 基金 中 心 v3 


图 3. 1.6-2 


”更 改 议 图 "证 久子 知 圾 维 
多 图 铬 上 星 轩 夕 司 加 忆 


OT 分 配 要 素 2 基金 中 心 = 
了 上 创建 细 分 标识 _ 三 可 3 
后 定 X 了 吨 | 名 全 
定义 子 串 
_ 子 串 | 总 长 度 “| 头寸 | 描述 总 计 长 度 
加 lsuB1 了 串 1 了 刚 由 第 一 级 
SUB2 子 串 2 v2 2 第 二 级 
SUB3 子 串 3 vd 3 第 三 级 
图 3. 1. 6-3 


了 7 


在 图 3.1.6-3 中 ,选中 要 定义 的 子 串 行 项 目 ， 单 击 画 进行 子 串 详细 定义 ， 如 图 3.1.6-4 
所 示 。 


| 正成 禄 用 "这 义 子 第 "学 彤 兴 点 
多 新 条 目 圈 国 网 负 四 明 


FT 分 本 要 素 2 基金 中 心 Ne 
了 创建 细 分 标识 性 而 可 
外 定 X 了 是 “| 是 
子 串 SUB1 子 串 1 
TE 可 
描述 第 倒 ] 
总 长 度 4 
头寸 [| 
| 定义 子 串 
部 分 长 度 1 En 
描述 第 一 级 (公司 代码 在 ) 
图 3. 1.6-4 


子 串 : 指定 子 串 所 处 位 置 (SUB1~SUB5， 注 各 个 账户 分 配 要 素 支 持 的 子 串 数 不 一 样 ) 。 
总 长 度 : 该 子 串 的 长 度 。 
头寸 : 子 串 所 处 的 位 置 。 
2) 激活 细 分 
激活 细 分 如 图 3. 1. 6-5 所 示 。 
更 成 况 图 "党 六 FM 去 并 六 有 前 鸯 办 " 艇 监 
史 新 条 圈 国 网 怕 暂 县 


激活 FM 主 数据 的 细 分 
| 分 本 要 素 活动 的 分隔 符 | 
2 基金 中 心 SI 上 破 折 号 (- ) ~ 


图 3.1.6-5 


分 配 要 素 : 选择 要 激活 细 分 的 账户 分 配 要 素 。 
活动 的 : 激活 时 多 选 。 
分 隔 符 : 子 串 间 分 隔 用 的 符号 ， 有 “-”“.”“\”“/” 四 种 。 
3) 细 分 子 串 的 BADI 增强 使 用 
对 细 分 子 串 的 使 用 ， 系 统 还 提供 了 BADI 进行 用 户 增强 业务 逻辑 : 
FM_MD_SUBID_TYPE: 用 来 增强 检查 子 串 部 门 标识 ; 
FM_MD_SUB_VALUES: 用 来 增强 检查 各 个 账户 分 配 要 素 的 各 个 子 串 的 值 ; 
FM_MD_SUBSTRINGS: 在 各 个 账户 分 配 要 素 进 行 维护 时 ， 用 于 对 其 子 串 的 检查 。 
2. 主 数据 的 细 分 使 用 
(1) 激活 细 分 使 用 后 ， 在 创建 主 数据 时 ， 要 求 维护 子 串 细 分 相关 数据 ， 这 里 以 基金 中 
心 〈( 见 图 3.1.6-6) 创建 (FMSA) 为 例 ; 
按 (Enter〉 刍 进入 下 一 界面 ， 如 图 3. 1.6-7 所 示 。 
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三 司 金 志 弄 应 亏 仿 征 居 使 只 必 


”只 财务 管理 范围 
基金 中 人 问 
心 2800-04-00001| 
有 效 期 始 于 1900. 01. 01 有 效 期 至 9999. 12. 31 
财务 管理 范围 2800 


图 3.1.6-6 
在 图 3.1.6-7 中 录入 各 个 字 串 ， 按 《Enter》 键 ， 如 果 各 个 子 串 的 定义 不 存在 ， 要 求 录 
入 子 串 的 名 称 。 
在 图 3. 1. 6-8 中 单 击 “ 是 ”按钮 ， 创 建新 的 子 串 ， 如 图 3. 1. 6-9 所 示 。 
区 构造 基金 中 心 
主 数据 细 分 标识 


区 去 失 数 据 


你 想 创建 
基金 中 心 的 子 串 1 2800 ? 


基金 中 心 的 子 串 1 [z800| 
基金 中 心 的 子 串 2 0d4| 
基金 中 心 子 串 3 [oooo| 


描述 1 [BestRun China | 
Lr Uy 
描述 2 改 司 代码 | 
图 
图 3. 1. 6-9 


在 图 3.1.6-9 中 ,， 单 击 图 按钮 ， 保 存 即 可 。 
录入 完 基 金 中 心 各 个 子 串 主 数据 及 基金 中 心 的 数据 并 保存 后 ， 最 终 如 图 3. 1. 6-10 所 示 。 


| 浴 金 力 心 便 瑟 

| 区 KX 本 人 

财务 管理 范围 2800 BestRun China 

基金 中 心 2800-04-0001 

分 析 时 间 框 架 上 从 1900. 01. 01 分 析 时 间 框 架 到 9999. 12. 31 


最 后 生成 的 基金 中 心 如 图 3. 1. 6-10 所 示 ， 分 成 了 相应 个 数 的 子 串 ， 子 串 间 用 分 隔 符号 
来 分 开 。 
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(2) 已 存在 的 子 串 ， 可 能 通过 图 3.1.6-11 中 所 示 的 事务 码 来 进 和 


”全 基金 管理 
”全 主 数据 
， 加 账户 分 本 要 素 
， 站 使 用 账户 分 配 要 素 
， 加 控制 数据 
A 内 DR 
7 名 账 户 分 本 要 素 _ 
7 名 名 分 


"加 FMMD_ SETGEN - 生成 子 串 组 


维护 。 
例如 基金 中 心 的 子 串 1 (事务 码 为 FRFCSUB1) 如 图 3. 1.6-12 所 示 。 


下 


六 FRCISUB1 -编辑 子 串 1| 
"| (这 FRCISUB2 - 编辑 子 串 2 
"| 吴 FRCISUB3 - 编辑 子 串 3 


多 划 和 目 圈 国 全 怕 暂 层 


更 下 天 图 "从 理 基 金 四 心 将 子 第 1": 艇 监 


"| 说 FRCISUB4 - 编辑 子 串 4 a 
-| 号 FRCISUB5 - 编辑 子 串 5 甸 分 标识 9 
。 呈 FMMDCICOPY - 复制 子 串 | 
， 加 子 串 组 | 处理 基金 中 心 的 子 串 1 

1 门 基金 中 心 FC 子 串 1 子 串 指 述 1 子 串 描述 2 
而 

2800 BestRun Chinal 公司 代码 

上 从 

图 3. 1. 6-11 图 3. 1.6-12 


3.1.7 账户 分 配 要 素 主 数据 权限 检查 


对 于 FM 模块 中 部 分 主 数据 的 权限 检查 ，SAP 系统 不 能 提供 很 好 的 支持 ， 例 如 对 基金 


计划 


程序 的 权限 支持 不 是 很 好 。 和 针对 集团 式 管控 的 企业 ， 对 FM 主 数据 有 着 细 分 权限 管理 需求 ， 除 


了 使 用 权限 组 外 ， 可 以 增强 对 账户 分 配 要 素 主 数据 的 权限 检查 ， 例 如 ， 
的 权限 对 象 ， 然 后 用 于 基金 


自 建 一 个 基金 
计划 程序 的 权限 检查 。 因 此 可 以 激活 BADI: 


计划 程序 
FM_AUTHORITY _ 


CHECK 来 增强 用 户 自 定义 的 权限 检查 。 


该 BADI 提供 了 以 下 几 种 方法 ,来 扩展 增强 权限 检查 : 


> FM_AUTHORITY_CHECK~ COMMITMENT_ITEM_CHECK:， 对 承诺 项 目的 权限 检查 。 
> FM_AUTHORITY_CHECK~FUNDS_CENTER_CHECK:. 对 基金 中 心 的 权限 检查 。 


> FM_AUTHORITY_CHECK~FUND_CHECK: 对 基金 的 权限 检查 。 


> FM_AUTHORITY_CHECK~FUNCTION_AREA_CHECK: 对 功能 范围 的 权限 检查 。 


> FM_AUTHORITY_CHECK~FUNDED_PROGRAM_CHECK: 对 基金 


查 。 例 如 图 3. 1.7-1 中 的 基金 计划 程序 的 权限 检查 。 


check sy-ucomm 《> “CANCEL 
#* 前 车 宕 作 本 这 碟 否 太 由 

check i_funded program is not initial. 
* 疆 历 频 二 只 Erg pu 并 了 FY Pre 


a object ”7_FM PROGR’ 
id °FM AUTHACT’ field 1i_activity 
id °FM FIKRS’ field i fm area 


id FM MEASURE’ 
1 ov-sUubreone 0 


field 1 funded program. 


cf message-msgid =“ZFI001 . 
cf message-msety = ”E'*. 
cf message-mseno = 014” 
c_f_message-msgvyl = i fn area。 
c_f message-msgv2 = "基金 程序 ". 
Cc_f_ message-msgv3 = 1 funded program. 
cf message-msgevd = T_FM PROGR’. 
endif. 
图 3.1.7-1 


计划 程序 的 权限 检 


注 : 图 3.1.7-1 中 的 权限 对 象 Z_FM_PROGR 为 用 户 自 定义 的 权限 对 象 。 
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3.1.8 账户 分 配 要 素 主 数据 报表 


系统 中 提供 了 相应 的 主 数据 报表 ， 主 要 有 两 类 : 一 类 是 层次 结构 式 报表 ( 见 图 3.1. 8-1); 
男 一 类 就 是 清单 式 报表 。 


”公共 部 | J 官 坦 
”全 基金 管理 
， 癌 ] 主 数据 
， 加 预算 
， 站 过 几 
， 问 附加 功能 


诺 项 目 
口 基金 中 心 


口 基金 
加 功能 范围 
站 基金 程序 


， [ 丫 其 全 管理 科目 分 西 
图 3.1.8-1 
层次 结构 式 报表 : 
> 承诺 项 目 : FM3G - 层次 结构 图 形 。 
> 基金 中 心 : FM2G - 层次 结构 图 形 。 
清单 式 报表 : S_KI4_38000034、S_KI4_38000038 、S_KI4_38000039、FM7M 等 报表 ， 可 
自行 查看 相关 资料 。 


3.2 使 用 账户 分 配 要 素 - 预 算 结 构 


简单 讲 预 算 结 构 就 是 预算 和 预算 消耗 间 的 映射 关系 。 前 文 讲 过 ， 预 算 生 成 和 预算 消耗 都 
需要 使 用 账户 分 配 元 素 的 组 合 进行 表达 ， 我 们 把 这 叫 作 地 址 ， 因 此 在 预算 结构 里 预算 生成 对 
应 的 地 址 就 是 预算 地 址 ， 预 算 消耗 对 应 的 地 址 就 叫 作 记 账 地 址 ， 预 算 控制 对 应 的 地 址 就 叫 作 
控制 地 址 。 预 算 结 构 决 定 了 预算 地 址 和 记 账 地 址 的 映射 关系 ， 并 提供 其 地 址 的 有 效 性 检查 。 
首先 充分 理解 图 3. 2-1: 

(1) 预算 结构 维护 : 在 进行 预算 结构 的 维护 时 ， 先 进行 预算 地 址 的 维护 ， 预 算 地 址 维 
护 后 ， 可 对 记 账 地 址 进行 维护 。 记 账 地 址 维护 时 会 启动 映射 的 预算 地 址 派生 (把 这 个 地 址 
叫 作 索引 预算 地 址 ， 感 觉 叫 这 个 比较 贴切 一 点 )， 形 成 记 账 地 址 和 索引 预算 地 址 N :1 的 关 
系 。 若 映射 的 预算 地 址 派生 策略 规则 没有 被 配置 或 为 空 ， 则 形成 记 账 地 址 和 索引 预算 地 址 
1 :1 关系 。 索 引 预 算 地 址 在 预算 结构 中 配置 了 检查 ， 会 启动 检查 索引 预算 地 址 在 现 有 预算 地 
址 中 是 否 存在 ， 如 果 不 存在 ， 则 产生 报错 消息 。 索 引 预 算 地 址 生成 后 ， 系 统 会 同时 保存 记 账 
地 址 和 它 的 索引 预算 地 址 并 记录 两 者 之 间 的 关系 。 

(2) 预算 生成 : 预算 生成 记 账 时 ， 如 果 没 有 预算 结构 或 有 预算 结构 但 预算 版 本 不 检查 
预算 地 址 ， 则 直接 作为 预算 控制 地 址 初始 值 (预算 源 ) ， 如 果 预 算 地 址 检查 配置 为 检查 时 
(事务 码 FMBOSTAT) ， 则 会 检查 该 地 址 是 否 在 预算 地 址 中 存在 ， 不 存在 则 报错 。 在 后 一 种 
情况 下 ， 预 算 地 址 中 存在 的 条 目 ， 才 允许 生成 预算 凭证 。 


了 3 


(2) 预算 生成 


| | es 
de 
A 


预算 地 址 检查 不 成 功 会 报错 


(1) 机 入 结构 维护 「 控制 地 
| 址 派生 
Re 地 址 检 \/ 

站 | 荆 EXLAs | 可 成功 | | - a 

V 
结 
构 | | 记 账 地 址 殷 否 检查 久生 索引 全 预算 控制 
预算 地 址 


记 账 地 址 否 
检查 不 成 是 否 检查 


功 会 失 鱼 过 由 地 址 
记 账 地 
ee 址 派生 
记 账 地 址 有 i 算 结 移 


图 3.2-1 


(3) 预算 消耗 记 账 业务 ， 在 预算 消耗 记 账 业 务 (比如 本 记 账 、 采 购 订 单 创建 ) 发 生 
时 ， 首 先 会 启动 记 账 地 址 的 派生 策略 推导 ， 推 导 后 的 记 账 地 址 ， 在 无 预算 结构 存在 的 情况 
下 ， 记 账 地 址 不 会 被 检查 ， 记 账 地 址 直接 形成 预算 控制 地 址 (消耗 类 )。 在 有 预算 结构 存在 
的 情况 下 ， 预 算 结 构 配 置 为 检查 记 账 地 址 ， 推 导出 的 记 账 地 址 必须 在 现 有 记 账 地 址 中 存在 
(不 存在 则 会 报错 ) ， 找 到 现 有 记 账 地 址 后 ， 使 用 记 账 地 址 对 应 的 索引 预算 地 址 作为 预算 控 
制 地 址 (消耗 类 )。 在 有 预算 结构 存在 的 情况 下 ， 预 算 结 构 配 置 不 检查 记 账 地 址 ， 如 果 记 账 
地 址 不 存在 ,会 启动 第 (1) 点 中 的 记 账 地 址 维护 过 程 ， 然 后 将 记 账 地 址 对 应 的 索引 预算 地 
址 作为 预算 控制 地 址 (消耗 类 )。 

注 : 关于 预算 控制 地 址 会 在 后 续 预 算 的 可 用 性 控制 (AVC) 中 展示 。 


3.2.1 预算 结构 的 配置 


预算 结构 的 配置 如 图 3. 2. 1-1 所 示 。 

1) 定义 预算 地 址 的 派生 策略 

在 图 3. 2. 1-2 中 新 建 完成 后 ， 可 以 单 击 印 按钮 ， 进 行 预算 地 址 派生 策略 的 详细 配置 ， 如 
图 3.2.1-3 中 ， 单 击 口 按钮 ， 可 以 增加 相应 推导 步 又。 这 里 暂时 不 讲 如 何 建立 派生 策略 规 


则 ， 由 于 派生 规则 在 FM 中 大 量 使 用 ， 非常 重 要， 因此 后 面 会 单独 用 一 节 来 讲 派生 策略 推导 
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二 国 ，。。 主 数据 


- 账户 分 配 要 素 
4 使 用 账户 分 配 要 素 
4 预算 结构 (BCS) 


1)* 蕊 忆 定义 预算 地 址 的 派生 策略 
2)' 国 从 创建 各 结构 
3)" 区 个 定义 预算 结构 的 设置 
" 国 舍 从 算数 据 中 生成 预算 地 址 
苹 区 从 实际 数据 中 生成 记 账 地 址 
" 忌 | 网 昨 除 预算 结构 中 的 预算 地 址 
国 他 届 除 预算 结构 中 的 记 账 地 址 
当 多 层 预算 结构 
" 忆 地 激活 多 级 预算 结构 
"加 网 定义 预算 结构 的 层次 结构 设置 
" 辐 导 激活 层次 结构 更 改 检查 
Copy Multi-Level Budget Structure 
7 BusnessAdd-InsforMultrLevelBudget Structure _ 
" 居 导 BAdI: 多 级 预算 结构 的 用 户 特 定 检查 
" 国 加 BAdI: 调整 多 级 预 滤 类 型 
= 和 更改 预算 机 构 文件 
/) . 四 候 激活 预算 结构 的 更 改 日 志 
"” 届 人 昨 除 预算 地 址 的 更 改 日 志 
”对 坎 蜡 除 过 账 地 址 的 更 改 日 志 
= 预算 结构 的 附加 商务 
" 苹 多 |Bs 的 预算 和 记 帐 地 址 有 获 | 


图 3.2.1-1 


5 
6) 


获 成 禄 图 "给 护 夺 右 着 在 朋 泌 生 秽 及 " 杉 监 
4 性 的 业务 配置 集 : 字段 值 来 源 


维护 预算 地 址 的 派生 第 略 
派生 第 略 -第 梧 指示 
S2800 LUFM2800 预 算 结构 派生 
图 3.2.1-2 
贾 各 好 与 录 朋 擅 产 革 矢 够 : 更 成 贷 及 
涂 | 国 口 国 网 有 呈 国 臣 各 
派生 策略 BS2800 
膛 辑 顺序 的 步骤 
激活 | 维 ..。 | 派生 类 型 | 指 述 
| La | 国 ] 浙 生 规 由 0001- 承 诺 项 目 上 升 
图 3.2.1-3 


规则 的 使 用 。 这 里 简单 讲 一 个 案例 的 配置 : 指定 公司 代码 的 记 账 地 址 需 根据 承诺 项 目 来 找 对 
应 的 预算 是 否 存 在 ， 如 果 不 存在 就 找 上 一 级 承诺 项 目 ， 依 次 类 推 。 假 设 承诺 项 目 层次 结构 变 
式 为 非 标 的 ZZZ， 其 层次 结构 深度 最 大 为 3， 则 推导 规则 步骤 如 下 : 

0001: 根据 基金 中 心 找 公司 代码 并 将 公司 代码 放 人 USERSTRING1。 

注意 : 图 3.2.1-4 中 目标 字段 到 USERSTRING1 (这 是 一 个 推导 结构 使 用 过 程 中 的 用 户 
变量 ， 由 系统 提供 ， 如 果 不 够 用 ， 可 以 增强 推展 结构 )。 目 的 : 取出 基金 中 心 的 公司 代码 ， 
作为 后 继 推 导 步 又 执行 的 条 件 。 注 : 实现 方式 有 多 种 ， 这 里 用 功能 函数 来 实现 。 
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功能 模块 FMDT_READ_MD_FUNDS_CTR 


步骤 描述 0001: 根 据 基金 中 心 找 公司 代码 并 将 公司 代码 =>USERSTRING1 

[_ 口 有效 的 

| re 

字段 名 称 | 描述 E | 字段 

FM_AREA 财务 管理 范围 FM_ADDRESS FN_AREA 

FUNDS_CTR 基金 中 心 “FM_ADDRESS FUNDSCTR | 钨 上 

PSTNG_DATE 作证 中 的 过 账 日 期 | | 

FISCYEAR 财 年 FM ADDRESS FISCYEAR 和 


明细 表 /字段 明细 _ 描述 
3 | re 


图 3. 2. 1-4 


0002: 初始 化 读 取 预 算 地 址 是 否 成 功 标 志 USERSTRING2。 
选项 卡 “ 条 件 ” 如 图 3. 2. 1-5 所 示 。 


地 


相符 各 


名 称 “明细 描述 | 操作 什 
字符 串 一 32 个 用 户 自 定义 字符 ” =。 2800 


图 3.2.1-5 


USERSTRING1 在 步骤 0001 中 取 值 为 基金 中 心 的 公司 代码 ， 这 里 用 作 条 件 判 断 。 
选项 卡 “ 定 义 ” 如 图 3.2.1-6 所 示 。 


初始 化 
步 劝 描 述 0002: 初 始 化 读 取 预 算 地 址 是 否 成 功 标志 USERSTRING2 


口 ] 有 的 
-全 和 _ _ _ _ _ 


以 下 字段 应 清除 : 
来 源 HELP_FIELDS 
字段 器 字符 串 - 32 个 用 户 自 定义 字符 


图 3.2.1-6 


在 满足 条 件 情况 下 清空 读 取 预算 地 址 是 否 成 功 标志 USERSTRING2， 为 后 面 读 取 成 功 设 
置 标识 做 准备 。 

0003: 将 记 账 地 址 的 承诺 项 目 传 给 USERCMMTITEM 为 初始 值 。 

选项 卡 “ 条 件 ”: 同步 又 0002 中 图 3. 2. 1-5 中 的 条 件 一 样 。 

选项 卡 “ 定 义 ” 如 图 3. 2. 1-7 所 示 。 
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分 配 
步骤 描述 10003: 将 记 账 地 址 的 承诺 项 目 传 给 USERCMMTITEM 为 初始 值 
口 _| 有 效 的 


条 件 


名 源 字 段 原始 FH_ADDRESS 
字段 [CNNTITEN ”|| 生 | 承 湛 项 目 


目标 字段 原始 [HELP_FIELDS 
字段 USERCHMTI . 昌 诺 项 目 


图 3. 2.1-7 


目标 字段 USERCMMTITEM ， 采 用 覆盖 式 分 配 。 
0004: 取 记 账 地 址 是 否 在 预算 标识 放 入 USERSTRING2 (第 一 次 取 预 算 存在 否 ) 。 
选项 卡 “ 条 件 ” 如 图 3. 2. 1-8 所 示 。 


| 只 有 在 下 面 所 列 条 款 都 相符 的 情况 下 才 避 执行 
名 称 明细“ 撞 术 | 操作 |[ 值 .和 
USERSTRING1 | 倒 字符 串 -32 个 用 户 自 定义 字符 二 有 月 
图 3.2.1-8 


USERSTRING1 的 值 在 步骤 0001 中 取 值 为 基金 中 心 的 公司 代码 ， 这 里 用 作 条 件 判 断 ， 
下 同 。 
选项 卡 “ 定 义 ” 如 图 3.2.1-9 所 示 。 


步 又 描述 | 取 记 账 地 址 是 否 在 预算 标识 放 入 USERSTRING2( 第 一 次 取 预 算 存 在 否 ) 


| ee i 二 
字段 名 称 | 描述 版 字段 | 明细 | 描述 

FM_AREA 财务 管理 范围 FM_ADDRESS FM_AREA 务 管理 范围 

FISC_YEAR 财 年 FM_ADDRESS FISCYEAR 


FUND 基金 FM_ADDRESS FUND 
FUNDSCTR 基金 中 心 FM_ADDRESS FUNDSCTR 


承诺 项 目 HELP_FIELDS USERCIDITI. 
‘J [a 
人 目标 字段 meme . 
字段 名 称 | 描述 | 明细 表 字段 | 明细 | 描述 
BUDGETING_ALLO.. 复 选 杠 
[auossr ersTs SE | © rt ED -321 用 户 自主 


图 3.2.1-9 


@ 功能 函数 FMHIE_GET_BUDGET_ATTRIBUTES 的 传人 参数 LDNR 被 设置 为 9F， 这 里 
设置 9F 的 目的 是 判断 取 预 算是 否 存在 ， 在 付款 预算 中 的 分 类 账 为 9F (后 续 会 讲 到 )。 
@) 传人 参数 CMMTITEM 对 应 值 来 自 HELP_FIELDS ~USERCMMTITEM ， 即 步骤 0003 中 
取 的 承诺 项 目 值 。 
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@) 输出 参数 BUDGET_EXISTS， 在 这 里 代表 的 意思 是 指 预算 存在 ， 当 传人 参数 的 地 址 有 
预算 时 ， 它 的 输出 值 为 X。 

@ 功能 函数 FMHIE_CET_BUDGET_ATTRIBUTES 的 输出 参数 BUDCET_EXISTS 的 值 采 
用 覆盖 式 赋 值 给 USERSTRING2 ， 然 后 USERSTRING2 的 值 如 果 为 X， 代 表 取 成 功 了 。 反 之 没 
有 取 成 功 ， 为 下 一 步 取 承诺 项 目的 上 一 级 做 准备 。 

0005: 预算 地 址 没有 取 成 功 取 层 次 变 成 ZZZ 上 一 级 承诺 项 目 => USERCMMTITEM 。 

选项 卡 “ 条 件 ” 如 网 3. 2. 1-10 所 示 。 


了 属性 
只 有 在 下 面 所 列 条 未 都 相符 的 情况 下 才 可 执行 
名 称 | 明细 | 描述 | 操作 | 值 描 
USERSTRING1 EE 32 个 用 户 自 定 X 字 符 一,2800 
= 一 
时 号 
图 3.2.1-10 
图 3. 2. 1-10 中 USERSTRING2 是 由 上 一 步 0004 传 过 这 里 的 不 等 于 X 就 代表 取 上 
一 步 取 预算 不 成 功 。 
选项 卡 “ 定 义 ” 如 图 3.2.1-11 所 示 。 
功能 模块 FMDT_READ_HIER_CMMT_ITEM 
步 又 描述 |0005: 预 算 地 址 没有 取 成 功 取 层 次 变 式 ZZZ 上 一 级 承诺 项 目 =>USERCMMTITEM 
[Lo 和 的 
钞 条 件 属性 
| 源 字段 
字段 名 称 | 措 述 上 车 | 字段 | 明细 | 描述 
FM_AREA 财务 管理 范围 FM_ADDRESS FI_AREA [图 se 
PSTNG_DATE 和 任 证 中 的 过 账 日 期 


FISC_YEAR 财 年 FM_ADDRESS FISCYEAR Ea 


(QD CIVARNT 传人 参数 为 承诺 项 目的 层次 变 式 ， 前 面 的 承诺 项 目 结构 层次 的 配置 中 自 定 
义 了 ZZZ 备用 的 层次 结构 。 
将 之 前 的 承诺 项 目 HELP_FIELDS ~ USERCMMTITEM 值 作为 参数 CMMT_ITEM 的 传 


人 和信 值 。 
@ 将 取出 的 承诺 项 目 上 一 级 用 覆盖 方式 再 给 HELP_FIELDS ~ USERCMMTITEM 承诺 项 
目 ， 作 为 下 一 步 再 找 预算 地 址 的 依据 。 
0006: 重复 定义 一 次 0004 步 的 定义 。 
0007: 重复 定义 一 次 0005 步 的 定义 。 
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0008: 重复 定义 一 次 0004 步 的 定义 。 
意 ， 到 这 一 步 ， 一 共 定 义 了 三 次 预算 地 址 ， 假 设 承诺 项 目 层次 结构 深度 最 大 为 3， 那 
么 就 代表 这 三 次 一 定 会 取 到 根 节点 。 
0009: 将 9F 预算 类 别 中 有 预算 的 上 一 级 承诺 项 目 赋值 给 目标 预算 地 址 中 的 承诺 项 目 。 
选项 卡 “ 条 件 ” 如 网 3. 2. 1-12 所 示 。 


只 有 在 下 面 所 列 条 款 都 相符 的 情况 下 才 可 执行 
名 称 | 明细 | 描述 操作 值 描 
USERSTRING1 | 全 膏 符 串 - 32 个 用 户 自 定义 字符 “= 2800 


PSERSTRINC2 | 全 这 符 串 - 32 个 用 户 自 定 X> 符 上 图 | a 


图 3. 2. 1-12 


图 3.2. 1-12 中 USERSTRING2 = X， 代 表 成 功 地 取出 了 9F 中 的 预算 。 
选项 卡 “ 定 义 ” 如 图 3.2.1-13 所 示 。 


人 EE 
步 驼 描 述 | 将 9F 中 有 预算 地 址 的 上 一 级 承诺 项 目 给 目标 的 派出 来 的 预算 地 址 


[_ 口 有效 的 


加 源 字段 原始 HELP_FIELDS 
室 和 [stm [Ra © 


口 常数 


目标 字段 原始 BO_ADDRESS 
字段 [IamrIiTEW | 图 | 姑 #B 个 


图 3.2.1-13 


Q@ 源 字段 为 之 前 步 又 中 成 功 取 出 有 预算 地 址 的 HELP_FIELDS~ USERCMMTITEM。 

@) 目标 字段 BO_ADDRESS~ CMMTITEM， 采 用 新 值 履 盖 方 式 分 配给 预算 地 址 中 的 承诺 
项 目 字段 。 

整个 派生 策略 规则 步骤 完成 定义 应 如 图 3. 2. 1-14 所 示 。 


派生 第 略 BS2800 


.。 派生 类 型 | 指 述 

功能 模块 。 _0001: 根 据 基金 中 心 找 公司 代码 并 将 公司 代码 =>USERSTRING1 

亡 始 化 。 0002: 初 始 化 读 取 预算 是 成 功 标 志 USERSTRING2 

分 配 0003: 将 记 账 地 址 的 承诺 项 目 传 给 USERCMMTITEM 为 初始 值 

功能 模块 。 0004: 取 记 账 地 址 是 否 在 预算 标识 放 入 USERSTRING2( 第 一 次 取 预算 ) 

功能 模块 。 0005: 预 算 地 址 没有 取 成 功 取 层 次 变 式 ZZ2Z 上 一 级 承诺 项 目 =>USERCMMTITEM-1 
功能 模块 。 0006: 取 上 级 承诺 项 目的 预算 存在 =>USERSTRING2( 第 二 次 取 预 算 ) 

功能 模块 。 0007: 预 算 地 址 没有 取 成 功 取 层 次 变 式 ZZZ 上 一 级 承诺 项 目 =>USERCMMTITEM -2 
功能 模块 。 0008: 取 记 账 地 址 是 否 在 预算 地 址 当中 存在 =>USERSTRING2( 第 三 次 取 预 算 ) 
分 配 0009: 将 9F 中 有 承诺 项 目 上 级 中 有 预算 的 承诺 项 目 派出 来 的 预算 地 址 承诺 项 目 


图 3. 2. 1-14 


了 7 


现在 可 以 进行 测试 了 ， 测试 前 设 定 : 
> 承诺 项 目 结 构 层 次 如 图 3. 2. 1-15 所 示 。 


图 3. 2. 1-15 
> 预算 如 图 3.2. 1-16 所 示 。 
财 年 [2016| 期 间 
预算 类 型 |Z000| 集团 预算 


站 | 币 了 上 路 为 了 乒 


图 国 国 畏 | 贞 | 国 | 八国 站 四 | 必 i 提 莉 拓 | 避 
行 


分 录 代 证 行 | 基金 | 基金 中 心 lpe ge | 金额 | 
”fo00001 280001 6000 ”支出 100.00 
图 3.2.1-16 
测试 结果 : 
推导 前 账户 分 配 要 素数 据 如 图 3. 2. 1-17 所 示 。 
源 字段 
财务 管理 范围 2800 
财 年 [2016] 
过 账 分 类 帐 [9a| 
过 账 地 址 
同意 | | 
基金 | | 
基金 中 心 
承诺 项 目 86000-01-01| 呈 
功能 范围 | | 


同意 

基金 | | 

基金 中 心 | 一 ] 

承 洪 天目 | Sa 
功能 范围 = 

基金 计划 = 


图 3.2.1-17 
推导 执行 后 的 结果 ， 如 图 3. 2. 1-18 所 示 。 
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财 和 管理 % 国 。 ”| 画 硬 
则 年 2016 
过 账 分 类 幅 [9a 
过 账 地 址 
同意 | | 
基金 | 
基金 中 心 280001 
承诺 项 目 |6000-01-01 加 
功能 范围 
基金 计划 | 
目标 字段 
同意 
基 人 多 
基金 中 心 1280001 
承诺 大 |8000 
图 3.2.1-18 


查看 图 3. 2. 1-18 中 的 推导 日 志 ， 如 图 3. 2. 1-19 所 示 。 


来 源 | 字段 名 称 | 描述 Sr | 之 后 的 什 
BO_ADDRESS CMMTITEM 承诺 项 目 poo0 | 
FM_ADDRESS CMMTITEM 承诺 项 目 60000101 60000101 
FM_ADDRESS FISCYEAR 财 年 2016 2016 
FM_ADDRESS FM_AREA 财务 管理 范围 2800 2800 
FM_ADDRESS FUNCAREA 功能 范围 

FM_ADDRESS FUND 基金 

FM_ADDRESS FUNDSCTR 基金 中 心 280001 280001 
FM_ADDRESS MEASURE 基金 计划 

FM_ADDRESS PLDNR 过 账 分 类 账号 码 9F 9F 
FM_ADDRESS USERDIM FM 实际 和 承诺 数据 的 客户 字段 

HELP_FIELDS ”USERCIVARNT “承诺 项 目 层次 结构 变 式 ZZZ ZZZ 
HELP_FIELDS USERCMMTITEM 承诺 项 目 6000 


USERSTRING1 字符 串 - 32 个 用 户 自 定义 字符 


USERSTRING2 _ 字符 串 - 32 个 用 户 自 定义 字符 


图 3.2.1-19 


读者 可 以 思考 一 下 ， 如 果 承 诺 项 目 和 基金 中 心 的 结构 层次 深度 都 是 不 定 的 ， 怎么 办 ? 
SAP 的 派生 策略 推导 规则 功能 强大 ,但 其 配置 可 移植 性 不 强 。 每 个 公司 需求 不 一 样 ， 需 要 
的 配置 也 不 一 样 。 

2) 创建 预算 结构 

为 财务 范围 定义 预算 结构 ， 用 于 预算 结构 的 编制 ， 如 图 3. 2. 1-20 所 示 。 案 例 这 里 配置 
了 两 个 预算 结构 ， 一 个 是 常规 的 预算 结构 ， 男 一 个 是 多 级 预算 结构 (也 叫 多 层 预算 结构 )， 
两 者 的 区 别 在 于 后 者 在 生成 预算 结构 的 地 址 前 ， 需 要 按照 相关 性 的 账户 分 配 要 素 (例如 基 
金 中 心 和 承诺 项 目 ) 结构 层次 来 生成 一 个 预备 的 地 址 树 ， 以 供 最 后 预算 地 址 、 记 账 地 址 的 
生成 。 用 户 可 根据 自己 的 需求 来 定义 使 用 哪 种 。 


FM2800j 和 工 结 构 -1:N 


图 3. 2. 1-20 
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3) 定义 预算 结构 的 设置 
定义 预算 结构 的 设置 如 图 3. 2. 1-21 所 示 ， 预 算 结构 使 用 的 主要 场景 见 表 3. 2. 1-1。 


网 阁 目 圈 国 网 慑 斩 好 


对 话 结构 | 一般 设置 © 9 
0 
(A 2800 2016 B 检查 两 不 地 下 过 由 YZ00001 BS2800 
2800 2017 吕 检查 两 个 地 址 《过 账 地 本 |z00002 BS2800 
B 检查 两 个 地 址 (过 账 地 址 和 派生 的 预算 地 址 ) 
D 如 检查 派生 的 预算 地 址 
X 人 如 检查 过 账 地 址 清单 
不 检查 地 址 
图 3. 2. 1-21 
表 3.2.1-1 预算 结构 使 用 的 主要 场景 
业务 场景 配 置 点 结果 备注 说 明 备注 说 明 
1) 不 配置 预算 | 站 加 任国 局 相遇 | 对 预 入 生成 和 天竺 消夏 没有 主 数据 层 检查 ， 比 较 随 
结构 无 相应 地 址 的 检查 ”| 意 。 预 算 消 耗 时 可 能 出 现 当 无 对 应 预算 时 会 报 预 算 不 
无 预算 结构 2) 预算 版 本 状 足 ， 而 不 是 不 允许 的 预算 消耗 业务 出 现 ， 预 算 部 责任 
态 不 能 设置 为 预算 | 2) 业务 染 作 时 ， 记 此 | 部 门 很 补 动 
地 十 检查 地 址 和 预算 地 址 按 原样 传 不 建议 使 用 这 种 模式 
本 到 预算 控制 (AVC) 那里 
预算 地 址 和 记 账 地 址 需要 进行 维护 ， 无 效 的 预算 消 
1) 为 相应 的 年 1) 记 账 地 址 和 预算 地 | 耗 记 账 由 于 不 存在 记 账 地 址 中 ， 避 免 了 预算 责任 部 门 
1) 有 预算 度 配置 并 指定 预 入 址 为 1:1 的 映射 关系 来 生 | 预 算 金额 不 足 报错 问题 。 记 账 地 址 和 预算 地 址 1:1 的 
结构 结构 “” | 成 索引 预算 地 址 关系 ， 避 免 了 推导 规则 的 复杂 性 。 推 荐 使 用 ， 理 由 : 
2) 没有 启用 | 2) 预算 结构 不 2) 预算 地 址 、 记 账 地 | 企业 的 预算 实际 上 是 粗 于 核算 ， 核 算 细 于 预算 ， 预 算 
预算 地 址 的 派生 分 配 派 牛 策略 推导 址 主 数据 要 维护 通常 是 根据 控制 点 来 编制 ， 核 算 过 程 中 形成 的 预算 消 
策略 规则 或 派生 规则 或 分 配 的 派生 3) 可 设置 记 账 地 址 和 | 耗 记 账 地 址 传 到 可 用 性 控制 分 类 账 时 作为 其 初始 的 预 
规则 为 空 策略 推导 规则 为 空 预算 地 址 的 检查 (推荐 | 算 控 制 对 象 地 址 ， 多 层次 的 、 平 行 的 控制 点 由 控制 地 
| 使 用 ) 址 派生 策略 规则 来 负责 ， 满 足 多 层次 的 、 平 行 的 控制 
需求 ， 避 免 派 生 策略 规则 二 次 推导 复杂 化 
1) 记 账 地 址 和 预算 地 | 对 预算 地 址 和 记 账 地 址 需要 根据 预算 数据 来 进行 维护 
址 为 1:N 的 映射 关系 来 |( 可 采用 批量 方式 ) ， 无 效 的 预算 消耗 记 账 由 于 不 存在 记 
生成 索引 预算 地 址 账 地 址 中 ， 避 免 了 预算 责任 部 门 预算 金额 不 足 报错 问 
1) 为 相应 的 年 | 2) 预算 地 址 、 记 账 地 | 题 。 预 算 地 址 的 派生 规则 可 能 很 复杂 ， 更 改 后 要 重建 索 
1) 有 预算 结构 度 配 置 并 指定 预算 址 主 数据 要 维护 引 地 址 。 建 议 在 单一 企业 预算 管控 模式 启用 ， 不 适合 集 
2) 启用 预算 结构 3) 可 设置 记 账 地 址 和 | 团 式 管控 企业 。 理 由 : 核算 过 程 中 的 记 账 地 址 比较 细 ， 
地 址 的 派生 策略 2) 预算 结构 分 | 预算 地 址 的 检查 通过 预算 地 址 派生 后 作为 控制 地 址 源 ， 预 算 控 制 点 在 不 
规则 且 派生 规则 配 派生 策略 推导 | 4) 预算 地 址 的 派生 策 | 同 层次 的 颗粒 度 不 一 样 ， 非 原始 的 记 账 地 址 ， 会 出 现 满 
不 为 空 规则 略 规则 启用 后 生成 了 索引 | 足 不 了 多 层次 、 平 行 的 预算 控制 情况 。 例 如 : 总 部 公司 
3) 维护 派生 策 | 预算 数据 ， 派 生 策略 规则 | 对 下 级 公司 控制 费用 只 到 二 级 ， 如 : 管理 费 _ 水 电费 ， 
略 推导 规则 步 又 ”| 改变 或 规则 推导 依靠 的 源 th 分 成 了 管理 费 _ 水 电费 _ 水 费 和 管理 费 - 
数据 改变 ， 从 而 造成 派生 | 水 电费 _ 电 费 ， 启 用 预算 地 址 推导 ， 对 总 部 要 求 就 是 : 
结果 发 生变 化 ， 必 须 重 建 推导 承诺 项 目 为 “ 千 理 费 _ 水 电费 "， 再 传 到 控制 地 址 
索引 预算 地 址 时 ， 下 级 单位 区 分 不 出 是 水 还 是 电 ， 如 何 控制 


后 期 的 预算 结构 配置 ， 主 要 针对 第 二 类 业务 场景 展开 。 了 解 预算 结构 使 用 的 主要 场景 
后 ,图 3.2.1-21 中 的 配置 主要 参数 如 下 : 

Q 地 址 检查 : 

B 检查 两 个 地 址 : 检查 过 
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才 账 地 址 又 检查 派生 的 索引 预算 地 址 。 当 维护 记 账 地 址 时 ， 其 对 


应 的 索引 预算 地 址 不 存在 于 预算 地 址 主 数据 中 时 ， 产 生 报错 消息 。 当 业务 过 账 生 成 的 记 账 地 
址 不 存在 于 记 账 地 址 主 数据 中 时 报错 预算 消耗 地 址 不 允许 。 

D 仅 检 查 派生 的 预算 地 址 : 只 检查 派生 的 索引 预算 地 址 。 当 维护 记 账 地 址 时 ， 其 对 应 的 
索引 预算 地 址 不 存在 于 预算 地 址 主 数据 中 时 ， 产 生 错 误 消息 。 

X 仅 检 查 过 账 地 址 清单 : 只 检查 记 账 地 址 。 当 记 账 地 址 过 账 时 ， 记 账 地 址 不 存在 于 记 账 
地 址 主 数据 中 时 报错 预算 消耗 地 址 不 允许 。 

空 : 不 检查 预算 结构 中 的 记 账 地 址 和 索引 预算 地 址 ， 不 推荐 这 种 方式 。 

Q 预算 结构 : 为 财务 管理 范围 分 配 预 算 结构 。 

@) BA 的 衍生 策略 : 为 预算 结构 分 配 派 生 策略 推导 规则 。 

@@ 版 本 等 级 设置 : 双击 “版 本 等 级 设置 ”， 设 置 预算 版 本 的 特定 指定 ， 如 图 3. 2. 1-22 
所 示 。 


re 


多 萌 和 目 圈 国 办 慑 暂 层 


一 | 财务 管理 范围 [a 

”局 - 般 设 时 2016 

， 包 版 本 等 级 设置 2 

_ ， 问 分 类 账 等 级 设置 
版 本 等 级 设置 
| 预算 结构 。 使 用 策略 
图 3. 2. 1-22 


通常 这 里 不 需要 配置 。 如 果 想 要 为 特定 的 预算 版 本 指定 特定 的 预算 结构 并 进行 检查 ， 可 
在 这 里 指定 特定 的 预算 结构 ， 比 如 两 个 平行 版 本 的 预算 ， 它 们 对 预算 地 址 检查 需求 不 一 样 ， 
则 可 分 版 本 来 设 定 预算 结构 。 通 常 不 是 特殊 需求 ， 这 里 不 用 配置 。 

@ 分 类 账 等 级 设置 : 双击 “分 类 账 等 级 设置 ”进行 记 账 分 类 账 的 特别 设 定 ， 如 
图 3. 2. 1-23 所 示 。 


ee | 财务 管理 范围 |2800] 
7 上 一 般 设置 [016| 
” 口 版 本 等 级 设置 器 年 

”名 分 类 账 等 级 设置 


分 类 账 等 级 设置 


过 账 分 类 账 2 没有 索引 更 刘 


过 账 分 类 “| 名 称 
19A 基金 管理 支付 预算 
9B 基金 管理 委托 预算 


图 3. 2. 1-23 


在 一 般 设 置 完 成 后 ， 可 对 不 同 的 预算 消耗 记 账 的 过 账 分 类 账 进行 与 一 般 设 置 不 一 样 的 特 
定 设置 。 例 如 同时 激活 了 付款 预算 和 承诺 预算 的 情况 下 ， 不 想 对 承诺 预算 的 过 账 分 类 进行 的 
检查 ， 就 把 不 检查 地 址 、 没 有 索引 更 新 两 个 勾 选 。 特 别 注 意 不 是 特殊 业务 (比如 只 激活 单 
一 的 预算 类 别 ， 预 算 类 别 后 面 会 讲 到 ) ， 这 里 不 需要 进行 配置 ( 注 : 9A 是 针对 付款 预算 的 
预算 消耗 过 账 分 类 账 ，9B 是 针对 承诺 预算 的 预算 消耗 过 账 分 类 账 ) 。 
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4) 激活 多 级 预算 结构 
# 定 财务 管理 范围 激活 多 级 预算 结构 ， 如 图 3. 2. 1-24 所 示 。 如 果 激 活 后 ， 在 某 一 年 度 


想 要 不 激活 多 层级 预算 结构 ， 需 加 一 条 配置 ， 从 这 一 年 度 不 激活 , “激活 ”参数 不 选 即 可 。 
| 多 新 条 目 圈 国 人 叭 慑 斩 怕 


多 层次 预算 结构 的 激活 
ra | 从 会 计 年 度 。 ”激活 me | 
2800 2017 
| Dd 
图 3.2.1-24 


5) 定义 预算 结构 的 层次 结构 设置 
为 多 层 预 算 结 构 指 定 多 层次 相关 的 账户 分 配 要 素 ， 通 常 有 层次 结构 的 基金 中 心 、 承 诺 项 
目 会 被 指定 为 多 层 ， 其 他 的 账户 分 配 要 素 被 指定 为 不 相关 ， 如 图 3. 2. 1-25 所 示 。 如 果 无 层 
次 结构 的 账户 分 配 要 素 指 定 为 多 层 ， 会 使 用 这 些 账户 分 配 要 素 的 组 结构 来 作为 层次 使 用 ， 例 


如 基金 使 用 基金 组 。 


对 话 结构 | 财务 管理 范围 2800 
dt 全 是 FMAA 要 素 角 色 
. 而 
分 本 FMAA 排序 顺序 设置 FMAA 要 素 角色 


_ 承 诺 项 目 角色 基金 支持 的 程序 角色 


预算 结 构 。 ”| 基金 角色 | 基金 中 心 角色 
| 不 相关 ~ 


Z00002 不 相关 vH 多 层 v 上 H 多 层 


图 3. 2. 1-25 
双击 “分 配 FMAA 排序 顺序 ”， 设 定 账 户 要 素 层 次 结构 中 各 个 要 素 排 序 的 顺序 ， 如 
图 3. 2. 1-26 所 示 。 
游 罗 图 国 转 


对 活 结构 | 财务 管理 范围 2800| 
7 站 设置 FMAA 要 素 角色 预算 结构 Z00002 _ 


” 宫 分 配 FMAA 排序 顺序 


| 分 配 FMAA 排序 顺序 
2 EE 可 
图 3.2. 1-26 


在 图 3. 2. 1-25 中 指定 与 层次 相关 的 账户 分 配 要 素 后， 为 账户 分 配 要 素 的 多 层次 展开 指 
定 顺 序 。 排 在 前 面 的 先 展开 并 显示 在 前 ， 然 后 在 其 每 个 节点 上 会 展开 后 一 个 账户 分 配 要 素 。 
比如 上 面 的 合子， 展开 顺序 的 树 为 基金 中 心 、 承 诺 项 目 ， 每 一 个 基金 中 心 都 会 展开 分 配 一 个 


承诺 项 目 树 ， 再 汇 成 一 根 树 ， 如 图 3. 2. 1-27 所 示 。 
”| 后 2800/6000 
”加 2800/600001 
”站 2800/600002 
> 名 280001/6000 
* 口 280001/600001 
， 站 280001/600002 


图 3. 2. 1-27 
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6) 激活 层次 结构 更 改 检查 
在 图 3. 2. 1-28 中 ,为 财务 管理 范围 新 加 一 条 ， 并 选择 激活 的 预算 类 别 ， 再 单 击 图 按 
钮 ， 维 护 多 层次 预算 结构 维护 时 的 检查 点 ， ey 23. 1-29 所 示 。 


财务 管理 范围 此 500 回 

预算 结构 Z00002 

财 年 [2017| 

预算 类 别 9F 付款 v 


次 结构 标识 处 理 的 设置 (FMHIE HIEID) 
更 改 BA 默认 规 由 时 执行 检查 

更 也 PA 默认 规 风 时 执行 检查 

用 除 常 数 时 执行 检查 
插入 常数 时 执行 检查 


SS 


罗 @ 新 条 目 转 划 次 服 昂 时 层次 结构 节点 处 理 的 设置 (FMHIE CHANGE) 


| 思量 除 层次 结构 节点 时 执行 检查 
回 移动 层次 结构 节点 时 执行 检查 


则 务 管 理 范围 “预算 结构 则 年 | 预算 类 别 pe 
800 002 2017 oF 付款 曙 插入 层次 结构 节点 时 执行 检查 


图 3.2. 1-28 图 3.2. 1-29 


7) 激活 预算 结构 的 更 改 日 志 
激活 预算 结构 的 维护 记录 日 志 ， 方便 查看 预算 结构 地 址 修改 数据 的 历史 日 志 ， 如 
图 3. 2. 1-30 所 示 。 


i i vv- 一 一 -一 -一 一 -一 一 -一 一 -一 -一 -一 一 


多 新 条 目 界 己 吟 思 国电 


激活 预算 结构 的 更 改 赁 证 
Zz | 预算 地 址 重 改 日 志 激活 。 | 过 账 地 址 更 改 日 志 激活 | 
一 5 网 
图 3. 2. 1-30 


可 以 选择 激活 预算 地 址 、 过 账 地 址 的 更 改 日 志 。 
对 预算 结构 配置 完成 后 ， 可 以 通过 事务 码 FMBS_STAT 来 查看 预算 结构 配置 业务 场景 情 
况 ， 如 图 3.2. 1-31 所 示 。 


全 局 设置 


过 账 地 址 的 检查 
EE 


预算 地 址 的 版 本 特定 设置 
| 
预算 版 本 预算 地 址 的 检查 预算 结构 名 使 用 派生 规则 


oo 上 开 | | 没有 版 本 特定 设置 


图 3.2.1-31 
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3.2.2 预算 结构 操作 


1. 预算 地 址 维护 
预算 地 址 维护 如 图 3. 2. 2-1 所 示 。 


”包公 共 部 门 管理 


”全 公共 部 门 管理 
”地 基金 管理 ”全 基金 管理 
7 问 主 数 据 | 7 问 主 数 据 
， 问 账 户 分 配 要 素 ， 加 账户 分 配 要 素 
”7 全 使 用 账户 分 本 要素 人 ， 加 使 用 账户 分 本 要素 
， 喇 FMDERIVER - 处 理科 目 分 本 生生 = ， 器] 控制 数据 
”名 FMSPLITMAINT - 维护 用 于 基于 规则 的 科目 分 本 的 规则 > 铝 工 具 
”全 预算 控制 系统 (BCS) ， 器 账户 分 配 要 素 
7 名 jj 荔 结构 7 问 使 用 账户 分 本 要 素 
7 名 预算 地 址 7 后 现 苗 控制 系统 (BC5) | 
1》 号 FMBSBO -单个 处 理 ”全 预 算 结 构 
2)，( 太 FMBSBO_MULT -批量 处 理 7 向 索引 
3)” 号 FMBSsBOS -显示 J 
4)” 号 FMBSBOHIS - 显示 更 改 日 志 6) ， 号 FMBSIDX_RECON - 重建 


图 3.2.2-1 
1) FMBSBO - 单个 处 理 
功能 : 手工 维护 预算 地 址 ， 如 图 3. 2. 2-2 所 示 。 


剖 稻 对 稳 : 更 成 樟 算 焙 村 
您 
FM 范围 2500| 
会 计 年 度 2016| 
预 妆 类 别 后 ©@ 
预算 结构 z00001@ | 


EEEE 


基金 计划 


图 3.2.2-2 
Q 预算 类 别 : 选择 使 用 的 预算 类 别 ， 如 果 激 活 的 是 付款 预算 选择 9Ff ， 如 果 激 活 的 是 承 
诺 预算 ， 则 选择 9G ( 注 : 预算 类 别 在 后 面 会 有 介绍 的 ， 下 同 ， 不 再 解释 ) 。 
@) 预算 结构 : 选择 当前 年 度 使 用 的 预算 结构 。 
@) 基金 管理 科目 分 配 选 择 : 可 以 选择 指定 范围 的 账户 分 配 要 素 值 来 维护 预算 地 址 。 被 
限制 为 单一 值 的 账户 分 配 要 素 ， 不 会 在 维护 界面 中 进行 维护 。 
参数 录入 后 ， 按 (Enter〉 键 ,进入 维护 界面 如 图 3. 2. 2-3 所 示 。 
@ 图 3.2.2-3 国 : 检查 录入 的 保存 前 进行 数据 检查 ， 存 在 错误 会 有 消息 报 出 。 
名 图 3. 2.2-3: 加 图 几 光 较 苞 岂 网] 四] 长 ] 恒 ] 品 ] 虽 ] 富 ] 国 ] 工 具 栏 。 
三 : 检查 录入 的 保存 前 进行 数据 检查 ， 存 在 错误 会 有 消息 报 出 。 
区: 新 增 一 行 ， 录 入 地 址 数据 。 
图 : 在 指定 行 后 搬入 一 行 录 入 地址 数据 。 
[ 殴 : 删除 选 定 行 数据 。 
数据 录入 完成 单 击 男 按钮 进行 保存 。 建 议 可 以 根据 预算 数据 在 EXCEL 中 整理 出 相应 的 


地 址 ， 然 后 复制 到 此 界面 的 表格 中 即 可 。 
48 


全 蕊 预 站 文本 


FM 范围 2800 

会 计 年 度 [ol6| 

预算 结构 [Zz00001 

预算 类 别 Ea 

[账户 分 本 要 素 

基金 支持 的 程序 这 


预 本 地 下 
基金 | 基金 中 心 | 承诺 项 目 


280001 6000 回 


图 3.2.2-3 
2) FMBSBO_MULT - 批量 处 理 
功能 : 批量 维护 预算 地 址 。 
Q 预算 类 别 : 选择 使 用 的 预算 类 别 ， 如 果 激 活 的 是 付款 预算 ， 选 择 9F ， 如 果 激 活 的 是 
承诺 预算 ， 则 选择 9G。 
@) 预算 结构 : 选择 当前 年 度 使 用 的 预算 结构 。 
@) 基金 管理 账户 分 配 的 限制 : 限制 需要 进行 批量 维护 的 账户 分 配 要 素 范 围 。 
(@ 多 重 选 择 FM 科目 分 配 : 单 击 此 按钮 ， 图 3. 2. 2-4 中 第 @ 点 的 选择 限制 功能 被 取消 ， 
将 按照 多 重复 杂 的 方式 来 选择 账户 分 配 要 素 范 围 批量 生成 预算 地 址 ， 如 图 3. 2.2-5 所 示 。 
| 参 纹 砚 条 大 丰 
起 加 
财务 理 范围 I [eo = 
财 年 2016| 


预算 类 别 


0 
预算 结构 @ [z00001 ED 


FM 科目 分 配 的 限制 © , 
基金 EE 
基金 中 心 国 [RooT 」 到 
承诺 项 目 LL 
基金 计划 国 | 


回 昌 地 旧 
四 国 图 世 


[依照 属性 的 限制 
| 字 多 重 选择 科目 5 可 变 式 名 称 

动作 
Ol 计 直 四 
口 昌 除 地 址 


处 理 选项 
光 测 坟 运 行 


格式 [| | 
图 3.2.2-4 
(1) 基金 : 可 以 按照 多 项 选择 右 来 选择 值 ， 也 可 以 按照 基金 中 心 组 来 选择 值 ， 也 可 以 
按照 基金 类 型 来 选择 值 。 


(2) 基金 中 心 : 可 以 按照 多 项 选择 器 来 选择 值 ， 也 可 以 按照 基金 中 心 组 来 选择 值 ， 还 
可 以 勾 选 选择 范围 内 的 所 有 下 级 基金 中 心 。 
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预算 期 间 


预算 期 间 或 组 


承诺 项 目 变 式 
承诺 了 目 
属性 : 可 过 账 到 
承诺 项 目 类 别 
财务 交易 

汇总 支出 角色 
属性 : 可 统计 


口 和 所 有 下 级 


图 3.2.2-5 


(3) 承诺 项 目 : 可 以 按照 结构 层次 来 选择 (包含 其 所 有 下 级 ) ， 也 可 以 按照 多 项 选择 器 
来 选择 ， 还 可 以 按照 类 别 来 选择 等 ， 用 户 可 根据 需要 来 定义 条 件 。 
(4) 基金 计划 程序 : 可 以 按照 多 项 选择 器 来 选择 值 ， 也 可 以 按照 基金 中 心 组 来 选择 值 ， 


也 可 以 按照 基金 类 型 来 选择 值 。 
(5) 单 击 吕 按钮 ， 多 重 选择 FM 科目 分 配 各 项 参数 录入 完成 后 ， 执 行 生 成 清单 ， 如 


图 3. 2. 2-6 所 示 。 
秦 玫 基 合 区 开 好 与 从 鹏 : 续 锋 
EE 


FM 范围 2800 会 计 年 度 2016 变 式 000 


基金 | 基金 中 心 | 承诺 项 目 | 基金 计划 | 
图 | 2800 5000 
图 2800 5000-01 
图 2800 5000-02 
图 2800 6000 
图 3. 2.2-6 


在 图 3.2.2-6 的 清单 中 选中 要 生成 的 行 ， 然 后 单 击 “复制 值 ” 按 钮 ， 返回 到 主 选择 界 
面 ( 见 图 3.2.2-4) 中 。 

@ 动作 : 可 以 选择 是 创建 地 址 ， 还 是 删除 已 有 地 址 。 

(@) 测试 运行 : 勾 选 代表 测试 运行 并 可 查看 结果 清单 ， 但 不 保存 数据 。 

完成 参数 录入 后 ， 按 (F8〉 键 生成 预算 地 址 数据 ， 如 图 3. 2. 2-7 所 示 。 
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总 结 : 批量 维护 功能 对 账户 分 配 要 素 的 筛选 条 件 强 [维护 预算 地 址 
大 ,几乎 满足 了 用 户 各 种 各 样 的 需求 来 生成 或 删除 预算 | 财务 管理 范 轩 2800 
财 年 2016 
es 人 2 
3) FMBSBOS- 显 示 : 用 来 显示 或 查询 已 有 的 预算 地 址 ， | 然 型 状态， 测试 运行 
其 操作 界面 和 参数 输入 与 前 面 的 FMBSBO 一 样 ， 如 图 3. 2. 2-8 | 千 间 消息 数 


所 不 。 


4) FMBSBOHIS- 显 示 更 改 日 志 : 


的 修改 日 志 。 
按 〈F8》 键 执行 ， 即 可 显示 预算 地 址 的 修改 日 志 ， 如 二 00 — |60000101 
3.2.2-9 所 示 。 


基金 | 基金 中 心 承诺 项 目 ”| 基金 计划 
2800 5000 


用 来 显示 对 预算 地 址 2800 [500001 J 


2800 500002 
2800 6000 
2800 600001 


nonn ennnnn 


图 3. 2. 2-7 
(3 
财务 管理 [E00] 
财 年 El 
预算 类 别 画 
预算 结构 Z00001 
FM 科目 分 本 的 限制 
基金 | | 到 | 3 
基金 中 心 [ | 到 3 
承诺 项 目 | | 到 
基金 计划 | | 到 3 
对 用 户 日 志 的 限制 
日 期 到 ] 
用 户 到 ” | 3 


更 改 预算 地 址 的 凭证 
财务 管理 范围 2800 
财 年 2016 
预算 类 别 付款 
预算 结构 Z00001 
曲 或 雪 : 366 


文档 编号 。 “| 更 改 类 型 | 日 其 “| 时 间 “| 基金 基金 中 心 承诺 项 目 “| 基金 计划 | 更改 人 | 事务 代码 


0000865208 已 创建 的 预算 地 址 2017.03.20 17:13:10 


280004 5000 


ZHANGCHL FMBSBO_MULT 


0000865208 ”已 创建 的 预算 地 址 


280003 60000101 | 1ZHANGCHL FMBSBO_MULT 


0000865208 已 创建 的 预算 地 址 


280002 60000101 


ZHANGCHL FMBSBO_MULT 


图 3.2.2-9 
2. 过 账 地 址 维护 
过 账 地 址 维护 如 图 3. 2.2-10 所 示 。 
~ 名 基金 管理 = 多 基金 管理 
7 澡 主 数据 7 铝 主 数据 


， 癌 账 户 分 配 要 素 
7 名 使 用 账户 分 配 要 素 


”中 FMDERIVER - 处 理科 目 芬 本 衍生 
*” 咏 FMSPLITMAINT - 维护 用 于 基于 规则 的 科目 芬 配 的 规则 
”全 预 站 控制 系统 (BC5) 
7 名 预 丫 结构 
上 加 预算 地 址 
” 宫 过 账 地 址 
1 ， 史 FMBSPO - 单个 处 理 
1， 号 FMBSPO_MULT -批量 处 理 
) ， [了 FMBSPOS - 显示 
， [入 FMBSPOHIS - 显示 更 改 日 志 


[= 


< 人 Ca [ 心 


图 3.2.2-10 


) 丫 账户 分 配 要 素 
” 癌 使 用 账户 分 配 要 素 
， 回 控制 数据 
7 名 工具 
| 门 账 户 分 配 要 素 
~ 名 使 用 账户 分 本 要素 
3 
7 名 预 站 结构 
7 名 索引 
5 ， 史 FMBSIDX_INCON - 显示 不 一 至 
训 )》 。 咏 FMBSIDX_RECON - 重建 


1) FMBSPO - 单个 处 理 
功能 : 手工 维护 记 账 地 址 ， 如 图 3. 2. 2-11 所 示 。 


FM 范围 [2800| 

会 计 年 度 ‘2016| 

过 账 分 类 账 [9a| 

基金 管理 科目 分 本 选择 _ 

基金 | 到 
基金 中 心 到 
承诺 项 目 | | 到 
功能 范围 | 到 
基金 计划 [ | 到 


图 3.2.2-11 


过 账 分 类 账 : 如 果 使 用 的 是 9F 付款 预算 则 选择 9A， 如 果 使 用 的 是 9G 承诺 预算 则 选择 
9B。 其 他 参数 及 操作 与 前 面 讲 的 FMBSBO 是 一 样 的 。 需 要 注意 的 是 ， 过 账 地 址 维护 成 功 后 
会 生成 相应 的 索引 预算 地 址 。 

2) FMBSPO_MULT - 批量 处 理 

功能 : 批量 生成 过 账 地址 ， 如 图 3. 2. 2-12 所 示 。 


竹 芒 性 账 胡 本 
i | 
财务 管理 范围 [2800] 
财 年 Eveal 
过 账 分 类 账 加 
FM 科目 分 配 的 限制 
基金 到 
基金 中 心 到 
承诺 项 目 到 
功能 范围 到 
基金 计划 到 
依照 属性 的 限制 i Eee 
中 多 重 选择 FM 科目 分 配 变 式 名 称 
动作 
回 创 建 地 址 
品 昨 除 地 址 
处 理 选 项 
症 测 运行 
图 3.2.2-12 


过 账 分 类 账 ， 如 果 使 用 的 是 9F 付款 预算 则 选择 9A， 如 果 使 用 的 是 9G 承诺 预算 则 选择 
9B。 其 他 参数 及 操作 与 前 面 FMBSBO 讲 的 是 一 样 的 ， 这 里 不 再 多 讲 。 单 击 留 ， 执 行 后 得 到 
运行 结果 ， 如 图 3.2.2-13 所 示 。 

Q 左 侧 生成 的 是 记 账 地 址 ， 预 算 消 耗 记 账 业务 生成 的 记 账 地 址 会 在 这 里 进行 检查 ( 配 
置 了 检查 需求 ) 。 
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维护 过 账 地 址 


财务 管理 范围 2800 
财 年 2016 


9A ye 
测试 运行 


[UE| ,ger 
on Tvem ads © yy | 


280001 6000 280001 6000 


280001 600001 280001 6000 
0001 150000 | 280001 6000 | 
280001 600002 280001 6000 
280002 5000 280002 5000 
280002 500001 280002 500001 【4) 
280002 500002 280002 500002 
图 3. 2.2-13 


@) 右 侧 生 成 的 是 记 账 地 址 对 应 的 索引 预算 地 址 ， 配 置 了 索引 预算 地 址 检查 ， 则 要 求索 
引 预 算 地 址 在 预算 地 址 主 数据 中 存在 。 预 算 消耗 记 账 业 务 生成 的 记 账 地 址 在 记 账 地 址 主 数据 
条 目 中 找到 后 ， 会 找到 其 对 应 的 预算 索引 地 址 作为 预算 控制 地 址 消耗 源 的 初始 值 。 

@) 预算 结构 存在 派生 策略 规则 且 涉 及 条 目的 派生 规则 内 容 不 为 空 时 ， 派 生 规 则 的 推导 
结果 ， 形 成 了 N :1 的 映射 结构 。 

人 预算 结构 存在 但 派生 规则 为 空 ， 形 成 了 1:1 的 结构 。 

3) FMBSPOS - 显示 

查询 并 显示 已 存在 的 过 账 地 址 。 操 作 界 面 参数 与 FMBSPO 相同 。 

4) FMBSPOHIS - 显示 更 改 日 志 

查询 并 显示 过 账 地 址 的 修改 日 志 ， 如 图 3. 2.2-14 所 示 。 


更 改过 账 地 址 的 凭证 
财务 管理 范围 2800 
财 年 2016 
过 账 分 类 幅 9A 
更 或 载 : 618 


文档 编号 。 | 更改 类 型 日期 7 时 间 “| 基金 | 基金 中 心 承诺 项 目 | 范 .| 基金 计划 | 更 惧 人 “| 事务 代码 | 新 分 本 的 预算 地 址 | 原来 分 本 的 预算 地 址 
0000865212 已 更 改 分 配 预 ， 2017.03.21 13:58:53 280001 600001 ZHANGCHL FMBSIDX_RECON -/-/280001/600001/-/- -/-/280001/6000/-/- 
0000865212 ”已 更 改 分 配 预 ， 280001 600002 ZHANGCHL FMBSIDX_RECON -/-/280001/600002/-/- -/-/280001/6000/-/- 
0000865212 已 更 改 分 配 预 ， 280001 60000 ZHANGCHL FMBSIDX_RECON -/-/280001/60000101/-/- -/-/280001/6000/-/- 
0000865211 已 创建 过 账 地 址 13:15:41 280002 6000 ZHANGCHL FMBSPO_MULT 

0000865211 ”已 创建 过 账 地 址 280002 600002 ZHANGCHL FMBSPO_MULT 上 

0000865211 已 创 建 过 账 地 址 280003 5000 ZHANGCHL FMBSPO_MULT 上 | 

图 3. 2.2-14 


5) FMBSIDX_INCON - 显示 不 一 致 

功能 : 预算 地 址 的 派生 策略 规则 启用 后 生成 了 索引 预算 地 址 ， 当 规则 改变 后 或 规则 推导 
依靠 的 源 数 据 改变 ， 从 而 造成 派生 结果 变化 ， 必 须 重建 索引 预算 地 址 。 而 FMBSIDX_INCON 
则 提供 现 有 的 索引 预算 地 址 与 现 有 派生 结果 之 间 的 对 比 检查 ， 如 图 3. 2. 2-15 所 示 。 

选择 要 检查 的 记 账 地 址 的 分 类 账 (9F 预算 类 别 对 应 9A，9G 预算 类 别 对 应 9B) 后 ,在 
图 3.2.2-15 中 按 (F8、〉 键 执行 ， 当 有 差异 时 会 出 现 图 3. 2. 2-16 所 示 界 面 。 
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保存 和 衍生 的 预算 地 址 之 间 的 不 同 


基金 管理 管理 范围 2800 


会 计 年 度 2016 
过 账 分 类 账 9A 
例外 | 措 述 | 基金 | 基金 中 心 | 承诺 项 目 | 范围 | 基金 计划 
CCO 过 账 地 址 280001 6000-01 
DCO | 数据库 中 的 预算 地 址 ”280001 “6000 FE 
O60 衍生 的 预算 地 址 280001 ”6000-01 
尼 贺 O60 过 账 地 址 280001 6000-02 
O60 数据 库 中 的 预算 地 址 280001 6000 
ee [6500| 060 衍生 的 预算 地 址 280001 ”6000-02 
ae 1 CCQ 过 账 地 址 280001 6000-01-01 @ 
则 和 — - 一 一 本 COO 数据 库 中 的 预算 地 址 280001 6000 
过 账 分 类 账 画 问 O60 衍生 的 预算 地 址 280001 60000101 @ 
图 3.2.2-15 图 3.2.2-16 


QD) 当前 的 过 账 地 址 。 

@ 当前 的 过 账 地 址 已 保存 在 数据 库 中 的 索引 预算 地 址 。 

@) 修改 了 前 面 派生 策略 规则 中 使 用 到 的 依赖 数据 源 : 预算 数据 ， 把 预算 数据 冲销 了 ， 
没有 了 预算 数据 ， 推 导 依 赖 数据 源 变化 后 ， 其 推导 结果 发 生变 化 ， 形 成 了 新 的 索引 预算 地 
址 ， 造 成 与 原来 的 不 一 样 。 

6) FMBSIDX_RECON - 重建 

功能 : 预算 地 址 的 派生 策略 规则 启用 并 生成 索引 预算 地 址 后 ， 当 规则 改变 后 或 规则 依靠 
的 源 数据 改变 ， 从 而 造成 派生 结果 变化 ， 必 须 重建 索引 预算 地 址 。 

图 3.2.2-17 中 按 (F8〉 键 执行 后 ， 输 出 结果 如 图 3. 2. 2-18 所 示 。 


也 加 


财务 管理 范围 2800 
财 年 2016| 
过 账 分 类 幅 [93a| 
图 3.2.2-17 
重建 过 上 账 和 预算 地 址 的 索引 
财务 管理 范围 2800 
财 年 2016 
过 账 分 类 账 9A 
处 理 状 态 测试 运行 
育 知 消息 独 nn 
基金 | 基金 中 心 | 承诺 项 目 “| 范围 | 基金 计划 | 基金 | 基金 中 心 | 承诺 项 目 。 “| 基金 计划 
280001 600001 280001 600001 
280001 5000 280001 5000 
280001 500001 280001 500001 
280001 500002 280001 500002 
280001 6000 280001 6000 
280001 600002 280001 600002 


60000101 280001 /60000101 


图 3.2.2-18 
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可 以 看 到 ， 前 面 由 于 派生 策略 规则 推导 依赖 数据 源 变化 造成 派生 出 的 索引 预算 地 址 发 生 
变化 , 已 经 进行 了 重新 生成 。 
3. 多 层 预 算 结 构 的 维护 
1) FMHIE_HIEID - 编辑 层次 结构 标识 
为 多 层 预 算 结 构 备 用 树 定义 一 相 标 识 ID ， 并 定义 相关 属性 ， 为 之 后 生成 备用 地 址 树 做 
准备 。 如 图 3. 2. 2-19 所 示 ， 按 以 下 步骤 进行 操作 : 
Qa 在 第 一 次 进入 这 个 事务 码 时 ， 要 求 指定 财务 管理 范围 和 预算 结构 ， 指 定 的 预算 结构 必 
须 配 置 为 多 层 预算 结构 。 用 户 在 图 3. 2. 2-20 所 示 界 面 里 可 以 单 击 司 二 本 和 和 生硬 进行 修改 。 
”全 基金 管理 
~ 包 主 数据 
》 癌 账户 分 本 要 素 
7 句 使 用 账户 分 配 要 素 
*” (7 FMDERIVER - 处 理科 目 分 配 行 生 
” (了 2 FMSPLITMAINT - 维护 用 于 基于 规则 的 科目 分 本 的 ; 


”全 预算 控制 系统 (BCS) 
”全 预 臣 结 构 


， 加 预算 地 址 = ry 
四 过 账 地 址 您 型 怕 沽 经 圾 奈 避 
eg 4 2 DH aes mye 
2) ( FMHIE_GENERATION - ee 
3; 芒 FMHIE_CHANGE - 更改 2 财务 管理 范围 2800 
4 加 FMHIE_DISPLAY - 显示 预算 结构 0 Z00002 
5 (入 FMHIE_COPY - 复制 财 年 "301 
61 中 FMHIE_DELETE - 量 除 | 
s 路 FMBSBO_HIE_MULT - 维护 预算 地 址 预算 类 别 2) 七 
_ 9 | 史 FMBsPO_HIE_MULT -维护 过 账 地 址 层次 结构 标识 ©lz | 
图 3. 2.2-19 图 3. 2. 2-20 


@) 预算 类 别 : 选择 预算 结构 的 预算 类 别 ， 付 款 预算 为 9F， 承 诺 预 算 为 9G。 

@) 层次 结构 标识 : 给 定 一 个 标识 名 称 即 可 ， 比 如 Z01。 

@ 录入 完成 后 ， 可 以 单 击 回 创 建 标 识 。 如 果 原 标识 已 存在 ， 则 可 以 单 击 加 进行 修改 ， 
如 图 3.2.2-21 所 示 。 


| v14 加 |]@@)BD 供 | 哲 圳 二 操 | 轩 | 
| 全 禾 和 积分 层 忱 对 科 新 右 

您 显示 消息 日 志 

FM 范围 2800 

会 计 年 度 2017 

预算 类 别 [8F| 村 款 

预算 结构 Z00002 _ 

层次 结构 标识 J 

层次 结构 标识 文本 [2800 柱 学 FN 测试 3 | 

BA 定义 规则 0) | 层次 结构 中 的 所 有 地 址 都 是 有 效 的 祷 算 地 址 a 

PA 定义 规则 | | 国生 和 中 的 所 有 下 二 是 考 双 的 过 共和 让 7 

授权 组 

图 3.2.2-21 


(1) BA 定义 规则 : 定义 从 多 层 预算 结构 备用 地 址 树 生 成 预算 地 址 的 有 效 节 点 。 空 白 : 层 
次 结构 中 的 所 有 地 址 都 是 有 效 的 预算 地 址 ;N 层次 结构 中 非 叶 子 节 点 的 地 址 是 有 效 的 预算 地 
址 。 通 常 在 不 能 明确 之 前 ， 最 好 将 所 有 地 址 都 当成 有 效 的 备 选 节 点 ， 即 选 前 一 个 参数 。 
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(2) PA 定义 规则 : 定义 从 多 层 预算 结构 备用 地 址 树 生 成 记 账 地 址 的 有 效 节 点 。A 层次 
结构 中 的 所 有 地 址 都 是 有 效 的 过 账 地 址 ; 工 层次 结构 中 仅 叶 子 节点 是 有 效 的 过 账 地 址 ; 空 
白 : 过 账 地 址 独立 于 层次 结构 ， 这 意味 着 要 用 事务 码 FMBSPOAFMBSPO_MULT 来 生成 过 账 
地 址 ， 而 不 是 FMBSPO_HIE_MULT 来 生成 过 账 地 址 。 如 果 企 业 要 求 预算 的 使 用 过 程 的 核算 
做 到 最 细 ， 可 以 选择 L， 即 只 有 叶子 节点 才 可 以 生成 记 账 地 址 。 

2) FMHIE_GENERATION - 生成 

根据 定义 好 的 层次 结构 标识 ， 可 生成 多 层 预算 结构 备用 地 址 树 ， 如 图 3. 2. 2-22 所 示 。 


财务 管理 范围 |2800 
预算 结构 |z00002 
财 年 2017 


结构 步 劝 


对 层次 结构 变 式 /组 的 限制 
访问 对 象 lel 到 


结构 步 驼 


类 更 庆 页 
回 铀 或 到 行 @ 
过 十 让 十 @ 


图 3. 2.2-22 


@ 层次 结构 标识 : 选 定 在 事务 码 FMHIE_HIEID 中 维护 好 的 层次 结构 标识 ID。 

@) 选择 多 层 预算 结构 Z00002 中 定义 的 与 层次 结构 相关 的 基金 中 心 ( 注 : 在 多 层 预算 结 
构 中 定义 与 层次 结构 无 关 的 账户 分 配 要 素 就 不 显示 出 来 了 ， 见 前 面 多 层 预 算 结 构 的 配置 ) ， 
可 采用 清单 式 或 结构 式 来 限制 基金 中 心 值 。 如 果 选 择 清单 式 ， 可 用 后 面 的 多 项 选择 器 来 录入 
限制 值 ， 如 果 选 择 结 构 式 ， 则 需要 选择 主 数据 的 结构 层次 或 主 数据 组 来 录入 限制 值 。 在 这 里 
使 用 基金 中 心 的 标准 层次 变 式 0000， 用 户 可 根据 自己 的 情况 进行 选择 。 

@ 在 第 @ 步 中 选择 按 结构 来 录入 限制 值 时 ， 对 其 结构 中 的 账户 分 配 要 素 按照 多 项 选择 
器 录入 限制 值 。 比 如 限制 为 基金 中 心 标准 层次 不 等 于 根 节点 ROOT。 
56 


@) 选择 多 层 预算 结构 Z00002 中 定义 的 与 层次 结构 相关 的 承诺 项 目 ， 可 采用 清单 式 或 结 
构 式 来 限制 承诺 。 类 似 @ 步 的 操作 。 在 这 里 使 用 承诺 项 目的 备用 层次 变 式 ZZZz， 用 户 可 根据 
自己 的 情况 进行 选择 。 

@) 在 第 @ 步 中 选择 按 结构 来 录入 限制 值 时 ， 其 操作 类 似 第 @ 步 。 

@) 账户 分 配 的 顺序 : 默认 来 自 多 层 预算 结构 的 配置 ， 用 户 可 以 视 需 求 进行 修改 。 顺 序 
在 前 的 先 展开 并 放 在 前 面 ， 然 后 在 其 每 个 节点 上 展开 后 一 个 顺序 账户 分 配 要 素 。 注 : 见 多 层 
次 预算 结构 配置 中 的 账户 分 配 顺序 。 

@ 测试 运行 : 选中 代表 测试 运行 ， 不 选 表 示 正 式 更 新 运行 。 通 常 先 测试 运行 无 错 后 进 
行 正 式 更 新 运行 。 

参数 录入 后 ， 单 击 留 执 行 生 成 多 层 预算 结构 备用 地 址 树 ， 如 图 3. 2.2-23 所 示 。 


图 3. 2.2-23 


3) FMHIE_CHANGE - 更 改 

对 已 生成 多 层 预 算 结 构 备 用 地 址 树 进 行人 工 修改 调整 ， 如 图 3. 2. 2-24 所 示 。 
” 焰 理 多 级 硕 莽 对 稳 
[2 吐 基 金管 理 范围 & 预算 结构 
财务 管理 范围 [2800| 


预算 结构 ZO00002 
财 年 2017 
预算 类 别 [aF| 
层次 结构 标识 Z01 

图 3. 2.2-24 


单 击 世 执行 进入 修改 界面 ， 如 图 3. 2. 2-25 所 示 。 

Qa 攻 : 选中 节点 准备 剪 切 走 。 

@) 融 ; 将 第 中 步 要 粘贴 到 新 选中 的 节点 下 。 

@) 回 : 删除 选中 的 节点 。 

@ 在 选中 节点 相同 级 次 上 插入 节点 ， 如 图 3. 2. 2-26 所 示 。 

手工 搬入 节点 : 手工 输入 各 个 账户 分 配 要 素 的 值 ， 比 如 这 里 的 基金 中 心 、 承 诺 项 目 。 
从 变 式 / 组 插入 : 从 账户 分 配 要 素 的 层次 结构 中 或 组 中 选择 并 插入 。 
从 清单 搬入: 使 用 多 项 选择 器 选择 账户 分 配 要素 并 搬入 。 

@) 在 选中 节点 之 下 插入 节点 。 其 他 操作 类 同 第 @ 步 。 

(@) 设置 为 最 高 节点 : 将 当前 节点 设 为 无 父 节 点 。 

@ 可 以 在 树 结构 显 示 区 域 拖 动 节 点 来 移动 其 所 处 位 置 。 
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多 | |4 加 | 名 个 和 | 日 寺 上 | 多 外 上 切 | 国 园 | 全 图 
人 允 覃 多 级 页 筑 乡 欧 © 
您 显示 消息 日 志 


处 理 层 次 结构 | 
也 |[ 会 j| 山 |] | 设置 为 最 高 节点 


a -| Ke 
后 2800/5000 四 


”站 2800/500001 
， 站 2800/500002 
”四 280001/5000 
» 站 280002/5000 
”站 280003/5000 
» 站 280004/5000 
后 2800/6000 
> 名 2800/600001 
。 站 2800/60000101 
， 站 2800/600002 
”站 280001/6000 
， 回 280002/6000 
» 站 280003/6000 


图 3. 2.2-25 


TEST 


手工 插入 节点 
从 变 式 /组 插入 
从 清单 插入 


图 3. 2.2-26 


修改 完成 后 ， 单 击 保存 。 

4) FMHIE_DISPLAY - 显示 

用 来 显示 多 层 预 算 结构 备用 树 的 层次 结构 。 

5) FMHIE_COPY - 复制 

用 于 复制 多 层次 预算 结构 。 比 如 预算 结构 没有 什么 变化 时 ， 可 从 上 一 年 复制 一 个 到 下 一 
年 ， 如 图 3. 2. 2-27 所 示 。 

Q 指定 复制 源 的 参数 ， 包 括 预算 结构 、 财 年 、 预 算 类 别 、 层 次 结构 标识 。 

@) 指定 复制 源 中 要 限制 的 账户 分 配 要 素 值 范围 。 

@) 指定 要 复制 生成 的 预算 结构 参数 ， 其 中 层次 结构 标识 在 第 一 次 录 和 人 时， 会 有 弹出 框 
要 求 指定 层次 结构 参数 的 BA 定义 规则 和 PA 定义 规则 。 

由 用 途 再 分 配 : 勾 选 则 可 启用 对 地 址 的 重 派 生 规 则 推导 。 例 如 : 承诺 项 目 或 基金 中 心 
使 用 了 年 度 相 关 性 ， 且 其 中 结构 发 生 了 较 大 变化 ， 上 一 年 结构 地 址 可 以 使 用 重 派 生 规则 推导 
来 生成 下 一 年 的 结构 地 址 。 
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地 四 只 基金 管理 范围 & 预算 结构 


财务 管理 范围 | 2800 


访问 对 象 
基金 中 心 | SR | 地 
承诺 项 目 | 


肝 生生 构 


财 年 2018 
回 


预算 类 别 
层次 结构 标识 


YJ 测 


图 3. 2.2-27 


@) 测试 运行 : 勾 选 表示 测试 运行 ， 测 斌 无误 后 进入 正式 运行 。 
6) FMHIE_DELETE - 删除 
用 来 删除 多 层 预 算 结构 的 备用 地 址 树 和 层次 结构 标识 ， 如 图 3. 2. 2-28 所 示 。 


E ey A 
1 - 
St ne 


二 园 哈 基 金管 理 范围 & 预算 结构 


风 务 管 B 转 so 


预算 结构 Z00002 
财 年 画 到 
预算 类 别 EI 
层次 结构 标识 Z01 


图 3. 2.2-28 


选中 删除 层次 结构 标识 时 ， 在 删除 备用 地 址 树 的 同时 把 层次 结构 标识 也 删除 了 。 
7) FMBSBO_HIE_MULT - 维护 预算 地 址 

根据 层次 结构 标识 生成 的 备用 地 址 树 来 生成 预算 地 址 ， 如 图 3. 2. 2-29 所 示 。 
Q 指定 多 层 预算 结构 的 层次 结构 标识 。 

@) 指定 层次 结构 标识 备用 地 址 树 中 用 到 的 账户 分 配 要 素 值 的 限制 范围 。 
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好 鸥 加 只 FM 范围 和 预算 结构 


财务 管理 范围 [2800| 
财 年 2017 
预算 类 别 [9F| 
预算 结构 Z00002 


口 对 于 预算 结构 中 的 所 有 层次 结构 标识 
加 对 于 单个 层次 结构 标识 


加 创建 地 址 品 包 括 层 次 结构 路 径 


加 有 昨 除 地 址 口 包括 层次 结构 附属 
处 理 选 硕 
同 测 试 运行 
图 3.2.2-29 


@) 限制 多 层 预算 结构 中 被 定义 为 无 关 的 账户 分 配 要 素 值 的 限制 范围 。 比 如 这 里 没有 使 
用 到 的 基金 和 基金 计划 。 

@ 动作 : 创建 地 址 或 删除 地 址 ， 后 面 的 “包括 层次 结构 路 径 ”， 勾 选 代表 除了 生成 预算 
地 址 外 ， 还 生成 预算 地 址 树 ， 例 如 生成 了 预算 地 址 的 父 、 子 结构 后 ， 可 以 在 预算 地 址 的 派生 
规则 中 使 用 函数 FMHIE_GET_PARENT_ADDRESS 来 取得 其 父 节 点 。 注 意 : 非 多 层次 预算 结 
构 形 成 的 地 址 没有 父 、 子 节点 关系 ， 只 是 地 址 中 的 某 个 账户 分 配 要素 有 父 、 子 节点 关系 。 

8) FMBSPO_HIE_MULT - 维护 过 账 地 址 

根据 层次 结构 标识 生成 的 备用 地 址 树 来 生成 记 账 地 址 ， 如 图 3. 2. 2-30 所 示 。 

Q 指定 多 层 预算 结构 的 层次 结构 标识 。 

@ 指定 层次 结构 标识 备用 地 址 树 中 用 到 的 账户 分 配 要 素 值 的 限制 范围 。 

@) 限制 多 层 预算 结构 中 被 定义 为 无 关 的 账户 分 配 要 素 值 的 限制 范围 。 比 如 这 里 没有 使 
用 到 的 基金 和 基金 计划 。 

由 动作 : 创建 地 址 或 删除 地 址 。 

在 图 3. 2. 2-30 中 按 〈F8》 键 执行 更 新 如 图 3. 2. 2-31 所 示 。 

在 层次 结构 标识 中 设置 了 PA 规则 ， 即 站 -只 有 叶子 节点 才 有 有 效 的 过 账 地 址 ， 因 此 生 
成 的 过 账 地 址 都 是 备用 地 址 树 中 的 叶子 节点 。 
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您 区 加 只 FM 范围 和 会 计 年 度 


财务 管理 范围 2800 
财 年 [2017| 
预算 类 别 Ea 
预算 结构 Z00002 


结构 中 的 所 有 层次 结构 标识 
对 于 单个 层次 结构 标识 


功能 范围 
基金 计划 


zhi 


名 创建 地 址 筷 
口 昨 除 地 址 


图 3. 2.2-30 

维护 多 层次 预算 结构 中 的 过 账 地 址 
财务 管理 范围 2800 
财 年 2017 
过 账 分 类 账 9A 
处 理 状 态 更 新 运行 
基 .| 基金 中 心 | 承诺 项 目 | 范 .| 基金 计划 | 基 .| 基金 中 心 承诺 项 目 “| 基金 计划 
1 280003 600002 280003 600002 
| 2800 600002 2800 600002 

280001 500002 280001 600002 


280002 600002 
2800 60000101 
280001 60000101 
280002 60000101 
280003 60000101 
280004 ;60000101 
280004 600002 


图 3. 2.2-31 


3.2.3 预算 结构 增强 扩展 使 用 


预算 结构 提供 了 预算 地 址 、 记 账 地址 、 索 引 预 算 地 址 的 生成 功能 ， 在 实际 使 用 中 可 能 存 
在 预算 地 址 、 记 账 地址 的 特殊 检查 ， 或 预算 地 址 派生 策略 规则 功能 不 满足 需求 的 时 候 ， 可 以 
使 用 预算 结构 的 增强 来 达到 满足 用 户 需求 的 目标 。 
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1. 预算 地 址 派生 规则 的 BADI 增强 
系统 提供 了 BADI: FMBS_VALID_ADDRESS 供用 户 使 用 进行 增强 。 它 提供 以 下 功能 : 
> FMBS_VALID_ADDRESS~VALIDATE_BO.: 增强 预算 地 址 的 有 效 性 检查 ， 用 户 可 以 扩 
展 在 方法 中 加 入 自己 的 逻辑 代码 来 实现 。 
> FMBS_VALID_ADDRESS~VALIDATE_P0: 增强 记 账 地 址 的 有 效 性 检查 ， 用 户 可 以 扩 
展 在 方法 中 加 入 自己 的 逻辑 代码 来 实现 。 
> FMBS_VALID_ADDRESS~FILL_ADDRESS_SUPPL: 增强 预算 地 址 派生 策略 规则 的 数 
据 源 填 写 ， 用 户 可 以 写 和 人 自己 的 逻辑 代码 来 实现 。 
比如 前 面 讲 到 的 派生 策略 规则 的 例子 中 ， 提 出 了 基金 中 心 和 承诺 项 目 都 是 不 定 深 度 的 层 
次 结构 ， 如 何 完 成 推导 呢 ? 可 以 按照 如 下 方法 来 进行 : 
(1) 分 析 : 要 满足 基金 中 心 、 承 诺 项 目 不 定 深 度 层次 结构 情况 下 其 上 级 的 预算 成 功 存 
在 ,首先 需要 一 个 成 功 找到 预算 的 标识 ， 其 次 是 返回 预算 存在 的 上 级 的 承诺 项 目 和 基金 中 心 
值 。 那 么 最 少 给 出 预算 源 结构 的 三 个 字段 : 
上 层 基 金 中 心 
上 层 承诺 项 目 
预算 存在 标识 (成 功 为 X) 
在 该 方法 的 CHANGING 参数 中 ，C_S_ADDRESS_SUPPL 的 关联 类 型 为 FMBS_S_BSAC_ 
ADDRESS_SUPPL， 如 图 3. 2.3-1 所 示 。 


ZZB_FUNDSCTR 
ZZB_CMMTITEM 
ZZB_CHECK 


界面 [IF_EX_FMBS_VALID ADDRESS | 已 实现 / 活动 
了 属性 上 接口 上 属 事件 _ 上 类 型 上 别 
方法 参数 FILL_ADDRESS_SUFFL _ 
合计 四 铀 区 蔬 | | 必 较 网 | 
参数 | 类 型 。 传 .….| 可 选 键入 方法 | 关联 类 型 
I_S_ADDRESS Importin. DD 口 Type FMBS_S_BSAC_ADDRESS 
I_T_REQUIRED_FIELDS Importn. DD 口 Type DCBTFIELDS 
Changing 口 癌 Type ja Esa 


图 3.2.3-1 


在 图 3. 2.3-1 中 ， 双 击 FMBS_S_BSAC_ADDRESS_SUPPL， 显 示 如 图 3. 2.3-2 所 示 。 


结构 FMBS_S_BSAC_ADDRESS_SUPPL | 激活 
简短 描述 相关 地 址 字段 , 预算 地 址 衍生 (FM) | 


了 属性 4 定员 条 目 帮 助 /检查 《货币 / 数 里 字段 


3.2.3-2 


其 中 预 留 了 用 户 自 定义 扩展 结构 CI_FMBS_S_BSAC_ADDRESS_SUPPL， 因 此 只 需要 把 


前 面 分 析 的 三 个 字段 扩展 进去 并 激活 ， 如 图 3. 2. 3-3 所 示 。 
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X 佛 区 区 | 区 图 加 [全 | wx#a | /6 
组 件 键入 方法 | 组 件 类 型 | 数据 类 型 。 “| 长 度 “| 小 数位 “简短 描述 
| PorTYP 1 类 型 ™ FH POTYP NUNC 1 0 承诺 项 目 类 别 
v FN FUNDTYPE CHAR 6 OFM 基金 类 型 
CI FMBS S BSAC ADDRESS SUPPL om 0 0 用 户 自 定义 扩展 地 址 检查 
™ ELSIL 16 0 基金 中 心 
ZZB CMMTITEM v EN FIPEX 24 0 承诺 项 目 
ZZB CHECK 1 类 型 了 CHAR1 CHAR 1 0 单一 字符 标识 


结构 CI_FNBS_S_BSAC_ADDRESS_SUPFL “| 激活 


简短 描述 用 户 自 定义 扩展 地 址 检查 
属性 条 目 帮 助 /检查 “上 货币 /数量 字 段 

| 

'% 预定 X 类 型 ” | /3 
组 件 键入 方法 | 组 件 类 型 数据 类 型 。 长度 “小 数位 “| 简短 描述 
EZB FUNDSCTR 了 类 型 v FISTL CHAR 16 0 基金 中 心 
ZZ7B CHMTITEN 1 类 型 v FM FIPEX CHAR 24 0 承诺 项 目 

| ZZB CHECK 1 类 型 v CHAR1 CHAR 了 0 单一 字符 标识 

图 3. 2.3-3 


(2) 实施 该 BADI (TCODE: SE19 来 实施 ) ， 为 FILL_ADDRESS_SUPPL 写 入 自己 的 代码 
逻辑 。 基 本 逻辑 如 下 : 

第 一 步 : 根据 记 账 地 址 源 中 的 基金 中 心 和 承诺 项 目 数据 调用 函数 FMHIE_GET_BUDGET 
_ATTRIBUTES 取 预 算 地 址 等 于 记 账 地 址 是 否 有 预算 ， 取 成 功 则 标识 ZZB_CHECK=X，ZZB_ 
FUNDSCTR 为 原 记 账 地 址 的 基金 中 心 ，ZZB_CMMTITEM 为 原 地 址 中 的 承诺 项 目 。 

第 二 步 : 如 果 第 一 步 不 成 功 ， 则 调用 函数 FMDT_READ_HIER_CMMT_ITEM 取 上 一 级 
承诺 项 目 ， 再 用 函数 FMHIE_GET_BUDGET_ATTRIBUTES 取 上 一 级 承诺 项 目 (其 他 账户 
分 配 要 素 不 变 ) 的 预算 ,不 成 功 则 循环 这 一 过 程 ， 直 到 根 节点 承诺 项 目 。 成 功 则 标识 
ZZB_CHECK=X，ZZB_FUNDSCTR 为 当前 的 基金 中 心 ，ZZB_CMMTITEM 为 上 一 级 承诺 
项 目 。 

第 三 步 ， 如 果 第 二 步 不 成 功 ， 则 调用 函数 FMDT_READ_HIER_FUNDS_CTR 取 基 金 中 心 
的 上 一 级 ， 然 后 以 上 一 级 基金 中 心 为 当前 基金 中 心 重 复 第 二 步 过 程 ， 不 成 功 则 循环 这 一 过 
程 ， 直 到 根 节点 基金 中 心 。 成 功 则 标识 ZZB_CHECK =X，ZZB_FUNDSCTR 为 上 一 级 基金 中 
心 ，ZZB_CMMTITEM 为 第 二 步 过 程 中 的 承诺 项 目 。 

第 四 步 : 如 果 前 三 步 都 不 成 功 ， 则 标识 ZZB_CHECK 为 空 ，ZZB_FUNDSCTR 为 空 ，ZZB 
_CMMTITEM 为 空 ， 代 表 没 能 取得 基金 中 心 、 承 诺 项 目 层次 结构 向 上 的 预算 存在 。 

详细 参考 伪 代 码 : 参考 本 书 附 录 11.2 中 的 伪 代 码 。 

完成 上 述 开 发 后 ， 就 可 以 在 预算 地 址 的 派生 策略 规则 里 进行 使 用 了 ， 例 如 为 基金 中 心 创 
建 分 配 步 又 定义 如 下 : 

选项 卡 “ 条 件 ” 的 配置 如 图 3. 2. 3-4 所 示 。 


分 配 


步骤 指 述 | 取 上 级 基金 中 心 、 承 诺 项 目 预算 存在 时 的 基金 中 心 
有 效 的 


只 有 在 下 面 所 列 条 未 都 相符 的 情况 下 才 可 执行 
国民 下 | 和 和 。 朋 旨 所 EE 
FH_ADDRESS_SUPPL ZZB_CHECK | 俐 幸 -字符 标识 = XX 
IaAND FN_ADDRESS_SUPPL ”ZZB_FUNDSCTR | 食 蕴 多 中心 oi1 互 
图 3. 2.3-4 


选项 卡 “ 定 义 ” 的 配置 如 图 3. 2.3-5 所 示 。 
建 好 基金 中 心 的 分 配 步 又 规则 后 ， 再 为 承诺 项 目 再 创建 一 个 分 配 规则 ， 与 基金 中 心 的 
类 似 。 


63 


步骤 据 述 取 上 级 时 人 中心、 承诺 项 目 预 答 存 在 时 的 基金 中 心 


回 源 字段 原始 FJL_ADDRESS_SUPPL 
字段 |ZZB_FUNDSP1 各 图 | 基金 中 心 
〇 党 数 | 
单 击 这 里 ， 设 置 为 “用 新 值 覆 盖 ” 
目标 字段 原始 


图 3.2.3-5 


2. 预算 地 址 派生 规则 中 用 到 的 HELP_FIELDS 字段 扩展 

在 创建 派生 策略 规则 过 程 中 ， 如 果 使 用 了 比较 复杂 的 推导 规则 ， 例 如 后 一 步 是 建立 在 前 
几 步 结果 的 基础 上 时 ， 可 能 会 出 现 辅助 用 于 推导 的 HELP_FILEDs 字段 不 够 用 ， 这 个 时 候 ， 
SAP 系统 提供 了 可 以 扩展 用 户 定 义 的 HELP_FIELDs。 预 算 地 址 派生 用 到 的 HELP_FIELDS 结 
构 为 FMBS_S_BSAC_HELP_FIELDS， 它 预 留 了 给 用 户 扩 展 的 结构 CL_FMBS_S_BSAC_HFLP_ 
FIELDS， 用 户 只 需 扩 展 定 义 并 激活 它 即 可 ， 如 图 3. 2. 3-6 所 示 。 


结构 [ENES_S_BSAC_HELP_FIELDS | 激活 
简短 描述 | 丘 算 地 址 衍生 的 附加 字段 | 
属性 条 目 帮 助 /检查 “上 货币 / 数 蛙 字段 
加固 国 国 国 I 辐 回回 四 国王 了 和 二 14 / 21 
局 组件 | 键入 方法 | 组 件 类 型 | 数据 类 型 。 “| 长 度 “| 小 数位 “| 简短 描述 
USERSTRING1 1 类 型 CHhR0032 CHAR 32 0 字符 串 - 32 个 用 户 自 定义 字符 
USERSTRING2 1 类 型 CHhR0032 CHAR 32 0 字符 串 - 32 个 用 户 自 定义 字符 
-INCLUDE I 计 型 CI FNBS Ss BSAC HELP FIELDS 四 0 0 用 户 自 定义 扩展 预算 地 址 推导 辅助 用 的 字段 结构 
1 类 型 ™ LHAR40 R 40 0 长 度 为 40 的 字符 型 字段 
1 类 型 v CHAR40 CHAR 40 0 长 度 为 40 的 字符 型 字段 
1 类 型 v CHAR40 CHAR 40 0 长 度 为 40 的 字符 型 字段 
1 类 型 ~CHhRd0 CHAR 40 0 长 度 为 40 的 字符 型 字段 
el = BUERS CHAR 4 0 公司 代码 
图 3.2.3-6 


完成 后 ， 在 预算 派生 地 址 规则 的 维护 界面 中 ， 可 以 看 到 用 户 自 定义 扩展 的 字段 ， 如 
图 3. 2.3-7 所 示 。 


| EADIE 

分 本 来 源 字段 名 ”简短 描述 

步 对 描述 [fdsds 长 度 为 40 的 字符 型 字段 
[sj 有 效 的 长 度 为 40 的 字符 型 字段 

者 长 度 为 40 的 字符 型 字段 

HELP_FIELDS ZZ_USER01 长 度 为 40 的 字符 型 字段 
公司 代码 
USERYEAR2  ” 财 年 


HELP_FIELDS 
回 源 字段 原始 HELP_FIELDS | HELP_FIELDS USERYEAR1 财 年 
字段 USERSTRIN .| 由 HELP_FIELDS USERSTRING2 ”字符 串 - 32 个 用 户 自 定义 字符 
品尝 数 Ee HELP_FIELDS USERSTRING1 ”字符 串 - 32 个 用 户 自 定义 字符 
= 二 HELP_FIELDS USERMEASURE ”基金 计划 
HELP_FIELDS USERFUNDSCTR 基金 中 心 
ER HELP_FIELDS USERFUND 基金 
目标 字段 原始 HELP_FIELDS | HELp_FIELDS USERFUNCAREA 功能 范围 
字段 2Z2_BUKRS HELP_FIELDS USERFLAG2 标识 
HELP_FIELDS 


USERFLAG1 ”标识 


图 3.2.3-7 

读者 可 以 思考 一 下 ， 能 不 能 在 推导 规则 中 使 用 用 户 自己 定义 开发 的 图 数 ， 类 似 使 用 SAP 
提供 的 标准 函数 ? 
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第 4 音 派生 策略 推导 规则 


派生 策略 推导 规则 , 是 SAP 系统 提供 的 由 源 数据 推导 出 目标 数据 的 一 种 工具 ， 它 提供 
了 一 系列 面向 用 户 开放 使 用 的 方法 使 源 数据 经 过 逻辑 推理 后 生成 了 有 效 目标 数据 。 例 如 
已 知 业务 发 生 形 成 的 源 数据 A， 经 过 了 一 个 复杂 的 逻辑 推导 得 到 B， 然 后 将 B 作为 结果 来 
使 用 。 我 们 可 以 开放 地 理解 一 下 ,在 由 源 数据 推导 出 目标 数据 的 过 程 中 ， 由 于 SAP 系统 
无 法 列举 可 能 的 业务 模式 或 者 业务 逻辑 来 供用 户 配置 ， 于 是 就 提供 了 一 个 开放 的 由 用 户 
自己 定义 的 一 段 程序 来 达到 这 个 目的 ， 你 没有 看 错 ， 就 是 一 段 程序 ， 而 实现 这 段 被 SAP 
规范 的 程序 的 工具 就 是 派生 策略 规则 推导 工具 。 通 常 它 包 含 三 类 数据 : 业务 源 数 据 、 辅 
助 数据 、 目 标 数据 。 业 务 源 数据 、 目 标 数据 都 比较 容易 理解 ， 辅 助 数据 是 SAP 提供 的 用 
于 推导 过 程 中 使 用 的 中 间 过 程 变量 数据 ， 写 过 ABAP 程序 的 读者 都 知道 ,在 ABAP 中 写 一 
个 FORM 例 程 ， 通 常 要 用 到 用 户 定义 的 变量 来 参与 计算 得 到 结果 ， 辅 助 数据 就 是 SAP 提 
供 的 中 间 过 程 变量 数据 。 

派生 策略 规则 推导 往往 出 现在 业务 逻辑 无 法 有 效 规定 的 情 部 下， 就 不 负责 任 地 给 了 
用 户 。 在 FM 模块 里 对 派生 策略 规则 的 使 用 则 达到 了 泛滥 的 程度 ， 所 以 容易 造成 FM 模块 
实施 时 的 两 种 极端 : 一 种 很 简单 ， 基 本 空白 ， 实 现 功 能 少男 一 种 很 复杂 ， 其 实现 的 功 
能 复杂 。 总 之 ,派生 策略 规则 推导 就 是 由 SAP 系统 提供 业务 数据 源 ， 由 用 户 实现 一 段 逻 
辑 程序 后 的 目标 数据 再 返回 给 SAP 系统 进行 后 继 处 理 的 工具 。 


4.1 派生 策略 推导 规则 步骤 类 型 


派生 策略 推导 规则 的 使 用 是 通过 一 步 建 一 个 规则 ， 由 一 个 或 多 个 步骤 一 起 来 实现 推导 。 
前 面 步骤 的 结果 可 以 提供 给 后 面 步骤 使 用 ， 比 如 前 一 步 结 果 可 以 作为 后 一 步 的 条 件 、 推 导 依 
据 等 。SAP 派生 策略 推导 规则 的 步骤 主要 提供 了 以 下 类 型 : 初始 化 、 分 配 、 派 生 规则 、 表 
格 查询 、 功 能 模块 、 增 强 〈 注 : 不 是 所 有 的 推导 规则 都 提供 这 么 多 的 步 又 类 型 ) 。 


4.1.1 初始 化 


初始 化 : 将 推导 过 程 中 的 某 一 字段 数据 (可 以 是 源 数据 ， 也 可 以 是 辅助 数据 ， 还 可 以 
是 目标 数据 ) 进行 初始 清空 。 往 往 将 不 需要 的 目标 数据 去 掉 ， 或 是 将 规则 执行 条 件 、 推 导 
依据 进行 初始 化 ， 为 后 面 步骤 赋 有 效 值 做 准备 。 定 义 如 下 : 

选项 卡 “ 条 件 ”: 本 步骤 执行 的 条 件 。 满 足 条 件 ， 本 步骤 方 可 执行 ， 如 图 4.1.1-1 


所 示 。 
名 称 : 指定 条 件 判断 比较 的 字段 ， 用 户 根 据 实际 情况 来 决定 用 哪个 字段 值 来 作为 判断 
条 件 。 


Q 明细 : 单 击 图 4. 1. 1-1 中 图 按钮 ， 查 看 如 图 4. 1. 1-2 所 示 。 

整个 字段 内 容 : 按 指 定 字 段 (名 称 列 ) 的 整个 字段 内 容 进 行 比较 。 

部 分 字段 内 容 : 按 指 字 字段 的 部 分 内 容 进行 比较 ,需要 定义 部 分 内 容 的 开始 位 置 和 长 
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初始 化 
步 又 描述 0001: 初 始 USERTEMP1 字 段 ， 用 于 后 续 清 存在 成 本 中 心 类 型 


[ 局 | 有 效 的 


只 有 在 下 面 所 列 条 款 都 相符 的 情况 下 才 可 执行 2 
过 接 明细 | 描述 操 什 [3 
USERTENP1 太 ]j 衬 耻 1( 用 户 定义 ) 回 
AND|COIEANY_CODE | 全 | 公司 代码 =_ 8o0 
| L_ 


图 4.1.1-1 


字段 特征 
FMDERIVE USERTEMP1 临时 字段 1( 用 户 定义 ) 


字段 长 度 32 
起 始 字符 位 置 (从 0 开始 ) 


WO 
图 4.1.1-2 


度 。 起 始 字符 位 置 (从 0 开始 ) : 指定 部 分 内 容 的 开始 位 置 。 字 符 数 : 指定 内 容 的 长 度 。 功 
能 相当 于 SubString 函数 。 

在 图 4. 1. 1-2 中 定义 完成 后 ， 单 击 加 按 钮 返回 。 如 果 定 义 了 部 分 字段 内 容 ， 返 回 到 前 
一 界面 时 ， 会 在 “描述 ” 列 中 标明 字段 的 位 置 如 : “+1(1) 公 司 代码 ”， 前 面 的 “+1(1)” 
代表 的 就 是 部 分 内 容 的 开始 位 置 和 长 度 。 比 如 模糊 匹配 值 的 判断 就 是 字段 ， 通 过 判断 前 面 固 
定位 长 的 值 等 于 固定 值 即 可 。 

@ 操作 : 提供 比较 判断 的 符号 。 

@) 值 : 同 字段 进行 判断 比较 的 值 。 

@ 链接 : 多 个 行 的 条 件 判断 的 逻辑 运算 ， 两 种 : AND 和 OR。 

注 : 其 他 类 型 的 条 件 设 定 与 这 里 一 样 ， 后 面 不 再 重复 。 

选项 卡 “ 定 义 ”: 

Q 字段 : 指定 要 清空 并 初始 化 的 字段 。 

@) 单 击 瑰 按钮 打开 明细 定义 ， 如 图 4. 1. 1-3 所 示 。 


初始 化 
步骤 措 述 |0001: 初 始 USERTEMP1 字 段 ， 用 于 后 续 清 存 在 成 本 中 心 类 型 


[有效 的 


以 下 字段 应 清除 : 
来 源 
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在 图 4. 1. 1-4 中 指定 要 清除 的 内 容 是 整个 字段 ， 还 是 部 分 字段 内 容 。 如 果 是 部 分 字段 ， 
在 “起 始 字符 位 置 (从 0 开始 ) ”指定 开始 位 置 ， 在 “字符 数 ”指定 长 度 。 


字段 特征 
FMDERIVE ”USERTEMP1 。 临时 字段 1( 用 户 定义 ) 


字段 长 度 32 
起 始 字 符 位 置 (从 0 开始 ) 


加 加 四 
图 4.1.1-4 


4.1.2 分 配 
分 配 : 推导 过 程 中 给 某 一 字段 赋值 ， 如 同 A=B 一 样 赋值 。 字 上 段 可 以 是 源 数 据 ， 也 可 以 
是 辅助 数据 ， 还 可 以 是 目标 数据 。 设 置 如 图 4. 1.2-1 所 示 。 


分 配 


Te 
步骤 描述 ,602 汇金 中 心 等 同 成 本 中 心 | 


Q 源 字 段 : 指定 目标 字段 的 值 来 自 于 哪 一 个 字段 ， 例 如 字段 : 基金 中 心 = 成 本 中 心 。 
可 以 单 击 芳 来 定义 明细 ， 如 图 4. 1. 2-2 所 示 。 


字段 特征 


加 整个 字段 内 容 
(2 
避 ) 部 分 字段 内 容 


字段 长 度 10 


起 始 字 符 位 置 (从 0 开始 ) 


(1) 允许 初始 值 : 勾 选 时 ， 代 表 此 源 字段 的 值 为 空 时 ， 运 行 分 配 的 赋值 ， 反 之 不 运行 。 
(2) 明细 : 
整个 字段 内 容 : 代表 将 整个 字段 的 内 容 赋值 给 目标 字段 。 
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部 分 字段 内 容 : 将 字段 的 一 部 分 内 容 赋值 给 目标 字段 。 

Q 常数 : 将 目标 字段 指定 为 一 个 具体 的 常数 ， 例 如 : 基金 中 心 = 280001。 
(3) 目标 字段 : 指定 要 被 赋值 的 字段 。 

单 击 图 : 可 以 指定 被 赋值 的 目标 字段 的 明细 设 定 ， 如 图 4. 1.2-3 所 示 。 


字段 特征 目标 字段 有 值 时 不 进行 赋值 
[av _FUND_GB RE a 
[@O 如 果 字 始终 用 源 字段 值 对 目标 字段 值 赋值 


及 忆 焉 ,请 为 杜 盖 
〇 用 新 值 枯 该 一 - 
口 如 果 新 值 是 空 的 过 当 源 字段 值 不 为 空 时 对 目标 字段 赋值 


时 入 对 整个 目标 字段 内 容 赋值 


对 目标 字段 部 分 内 容 赋 值 


起 始 字符 位 置 (从 0 开始 ) 


一 | 0 
字符 数 
部 分 内 容 开 始 位 置 
部 分 内 容 的 长 度 


_ 回 因 因 
图 4.1.2-3 
注 : 在 赋值 操作 的 明细 设 定 中 ， 必 须根 据 自己 使 用 的 情况 正确 设 定 ， 否 则 可 能 会 产生 不 


正确 的 结果 。 例 如 在 操作 FT 记 账 时 ， 根据 成 本 中 心 和 基金 中 心 在 界面 录入 数据 来 执行 派生 
情况 ， 见 表 4. 1. 2-1。 


表 4.1.2-1 
操作 界面 成 本 | 操作 界面 基金 派生 执行 后 Tan 
盖 选 项 RE 注 说 日 
福 盖 选 基 中 心 值 中 心 值 基金 中 心 值 和 
9362 空 9362 基金 中 心 没 有 值 ， 进 行 赋值 操作 
[A 股 已 填 ， 局 到 i El 
9362 280001 280001 基金 中 心 有 值 ， 不 进行 赋值 操作 
空 280001 280001 基金 中 心 有 值 ， 不 进行 赋值 操作 
9362 空 9362 成 本 中 心 值 覆盖 
9362 280001 9362 新 值 覆 盖 
用 新 值 覆 盖 a ey 源 字 段 选 允许 初始 值 ， 进 行 赋值 ， 用 新 值 
空 280001 空 覆盖 
空 280001 280001 源 字 段 没 选 允许 初始 值 ， 不 进行 赋值 
9362 2 9362 源 字段 值 不 为 空 ， 进 行 赋值 
1 果 新 值 是 空 的 ， i a 
9362 280001 9362 源 字段 值 不 为 空 ， 进 行 赋值 
空 280001 280001 源 字段 值 为 空 ， 不 进行 赋值 


pa 


一 个 简单 的 A=B 一 样 的 赋值 ， 搞 出 这 么 多 名 堂 ， 可 见 实施 PSM-FM 模块 确实 挺 复杂 
的 。 一 个 非常 小 上 且 不 容易 让 人 注意 的 地 方 ， 一 不 小 心 会 造成 错误 的 结果 ， 但 顾问 自己 可 能 还 
不 知道 原因 。 

4.1.3 表格 查询 


表格 查询 ， 相 当 于 使 用 一 个 SQL 语句 查询 一 个 SAP 中 存在 的 表格 ， 然 后 把 表格 查询 结 
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果 中 的 其 他 字段 数据 赋值 给 推导 过 程 中 的 字段 ， 同 时 根据 其 执行 情况 ， 提 供 一 个 “属性 ” 
2 意 的 是 ， 在 使 用 表格 查询 时 ， 限 制 查询 传人 的 条 件 为 表格 的 KEY 
字段 ， 不 能 随意 使 用 表格 字段 作为 条 件 来 进行 查询 ， 这 限制 了 表格 查询 的 使 用 。 前 面 讲 到 的 
当时 我 们 用 了 函数 来 取 ， 其 实在 这 里 也 可 以 用 表格 查询 来 取 ( 主 
数据 表 FMFCTR)， 如 图 4. 1. 3-1 所 示 。 


TMEP - FM 对 象 分 醒 的 派生 策略 


的 | ye 
0001: 初 始 USERTEMP1 字 上 段 ， 
0002: 基 金 中 心 等 同 成 本 中 心 


在 选 创 建 表格 查询 时 ,会 要 求 录入 要 查询 的 表格 (包含 数据 库 表格 、 视 图 )， 按 


《Enter〉 键 进入 下 一 步 。 
选项 卡 “ 定 义 ” 的 配置 如 图 4.1.3-2 所 示 。 


未 查询 FMFCTR 基金 中 心 主 记录 
步 允 可 术 取 基 金 中 心 的 公司 代码 
EN 
单 击 ， 可 以 定义 
细 设 置 


已 ..。 | 字段 名 
财务 管理 范围 三 | FIJL_AREA 
FICTR 基金 中 心 三 | FUND_CENTER 
FM: 有 效 至 三 | 


去 宣 段 目 标 字段 的 分 本 me 
原始 | 字段 名 明细 措 太 E | 字段 名 
FMFCTR USERTEMP1 


FUND 


QD 表 查 询 的 源 字 段 ， 指 要 查询 表格 的 KEY 字段 值 来 源 ， 来 源 可 以 为 推导 过 程 中 的 各 个 字 
段 ， 也 可 定义 为 常数 ， 单 击 “ 明 细 ” 列 所 在 的 按钮 ， 可 以 进行 明细 的 设置 ， 如 图 4.1.3-3 


所 示 。 
G@) 表 字 段 到 目标 字段 的 分 配 : 将 查询 结果 表格 中 的 字段 赋值 给 推导 过 程 中 的 字段 。 这 
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字段 特征 


选 上 允许 传 入 值 
为 空 


传人 值 为 整个 字段 还 是 字 
段 部 分 值 (SubString) 


OO NE 其 | - 
肯定 值 为 常数 时 ， 录 入 
常数 值 


图 4.1.3-3 


世 因 罗 


里 的 例子 是 取 公 司 代 码 放 在 辅助 字段 USERTEMP1， 把 基金 中 心 上 的 基金 放 在 目标 字段 
FUND 中 。 单 击 明细 列 所 在 加 按钮 ， 可 以 进行 明细 设置 ， 其 类 同 前 面 讲 的 步骤 类 型 “分 配 ” 
4.1.2-2 中 的 赋值 明细 设 定 。 

选项 卡 “ 属 性 ”的 配置 如 图 4.1.3-4 所 示 。 


表 查 调 FMFCTR 基金 中 心 主 记录 
步 马 描述 “| 取 基 金 中 心 的 公司 代码 
[_ 口 | 有效 的 


口 史 如 果 没有 找到 值 , 就 发 布 漠 误 消 息 
口 史 如 果 没有 执行 步 邓 就 发 布 错误 消息 
口 wy 如 果 找 到 值 就 结束 御 咯 处 了 人 
DY 2 
口 w 如 累 没有 执行 步 曙 就 结束 第 略 步 


图 4.1.3-4 


QD 满足 本 步 又 执行 条 件 ， 执 行 后 ， 没 有 找到 表格 中 相应 的 数据 ， 系 统 提示 报错 。 

@) 不 满足 本 步骤 执行 条 件 ， 报 错 。 

(3) 满足 本 步骤 执行 条 件 ， 执 行 后 ， 找 到 表格 中 相应 的 数据 ， 结 束 派生 策略 规则 的 执行 ， 
后 面 的 步骤 不 再 执行 。 

(4 满足 本 步骤 执行 条 件 ， 执 行 后 ， 不 管 执 行 的 结果 如 何 就 结束 派生 策略 规则 的 执行 ， 
后 面 的 步骤 不 再 执行 。 

(3) 不 满足 本 步骤 执行 条 件 就 结束 派生 策略 规则 的 执行 ， 后 面 的 步骤 不 再 执行 。 

注 : 通常 只 有 在 有 明确 要 求 下 才 会 选择 系统 的 响应 ， 使 用 时 一 定 要 小 心 ， 尤 其 是 后 面 三 
个 选项 ， 对 派生 策略 规则 的 步骤 执行 有 很 大 影响 。 


4.1.4 派生 规则 


派生 规则 简单 来 讲 就 是 通过 枚 举 条 件 的 值 来 推导 出 目标 字段 的 值 。 比 如 已 知 一 个 变量 作 
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为 条 件 ， 枚 举 变量 值 为 V1、V2.…… ， 再 枚 举 出 目标 变量 对 等 值 为 TI 、T2.……… ， 非 常 像 程序 
开发 语言 中 的 CASE WHEN 扩大 点 来 说 ,已 知 变量 和 目标 变 RE。 : 单 不 变 量 ， 也 
可 以 是 变量 矩阵 〈 多 个 变量 形成 的 值 矩 阵 ) 。 同 样 ， 在 系统 中 派生 规则 也 提供 一 个 “属性 ” 
选项 卡 用 来 选择 系统 响应 。 例 如 ， 通 过 WBS 派生 出 基金 计划 程序 ( 注 : 在 定义 此 步 前 ， 需 
调用 函数 FMDT_CONVERSION_WBS_INT_TO_EXT 将 WBS 内 部 转换 为 外 部 编码 ， 此 例 是 将 
WBS 内 码 转 为 外 码 放 在 字段 2Z_EX_WBS 中 ) ， 如 图 4.1.4-1。 

选项 卡 “ 定 义 ” 如 图 4.1.4-1 所 示 。 


派生 灿 由 
步骤 描述 WBS=> 基 金 计划 程序 


口 _| 有 效 的 


hE 击 这 里 可 以 定义 是 否 允 许 初始 


一 一 一 - 一 值 ( 即 为 空 值 ) 


明细 措 
MBS_ELEMENT| 品 图 


单 击 这 里 ， 可 以 定义 明细 设置 ， 
采用 新 值 覆盖 


= 


图 4.1.4-1 

人 源 字 段 : 需要 枚 举 条 件 字 段 ， 可 以 是 多 个 字段。 
@ 目标 字段 : 需要 枚 举目 标 字 段 ， 可 以 是 多 个 字段 。 
选项 卡 “ 属 性 ”如 图 4. 1. 4-2 所 示 。 


派生 规则 
步 又 描述 WBS=> 基 金 计划 程序 
Lo J 有 的 


口中 如 果 S 没有 执行 步 台布 消息 


口 Y 如 果 技 到 值 就 结束 策略 处 理 
口 Y 如 嘿 B 行 步 对 


lie 人 
用 户 定义 的 步骤 ID{( 可 选 , 参见 Fl 帮助 ) 


图 4.1.4-2 


中 ~ 器 与 步骤 类 型 “表格 查询 ”中 的 “属性 ”图 4. 1.3-4 中 中 ~ 名 的 意义 是 一 样 的 ， 这 里 不 
再 重 述 。 
@@O 人 允许 有 效 期 条 目 维护 : 勾 选 后 ， 代 表 本 步 又 的 派生 规则 在 维护 录入 枚 举 值 时 ， 可 以 设 
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定 其 有 效 的 开始 日 期 。 
规则 值 : 定义 完成 后 ， 可 以 单 击 轿 按 钮 录入 枚 举 规则 条 目 值 ， 如 图 4. 1.4-3 所 示 。 


洲 | 国 | 虽 恒 0 国 让 
派生 规则 BS=> 基 人 金 计 划 | 程序 


医 工作 分 解 结构 元 素 (WBS 元 素 ) 基金 计划 
X-IDES-STD-46B| 吕 2800-2017-01 (3) 


图 4.1.4-3 


Q) 单 击 此 按钮 ， 可 把 源 字段 按照 起 始 范 围 方式 录入 。 

@) 录入 源 字段 的 值 。 

@) 录入 目标 字段 的 值 。 

最 终结 果 在 源 记 账 数 据 中 ， 当 WBS 为 X-IDES-STD-46A~X-IDES-STD-46B 时 ， 基 金 
计划 程序 派生 出 来 为 2800-2017-01。 

通过 例子 ,很 自然 地 想到 由 会 计 科 目 推导 出 承诺 项 目 、 由 成 本 中 心 推导 出 基金 中 心 、 由 
CO 中 的 广义 成 本 对 象 推导 出 基金 中 心 等 ， 并 进一步 思考 通过 会 计 科目 、 成 本 中 心 、 资 产 编 
号 、 广 义 的 成 本 对 象 等 其 主 数据 上 的 相关 字段 值 来 推导 出 基金 中 心 、 承 诸 项 目 、 基 金 、 基 金 
计划 程序 等 账户 分 配 要素 。 


4.1.5 增强 


增强 ， 是 派生 规则 步骤 类 型 中 的 一 种 特殊 步 又， 它 是 在 推导 过 程 中 加 入 一 个 增强 代码 
点 ， 用 户 可 在 此 加 入 自己 的 逻辑 代码 ， 来 实现 用 户 逻 辑 推导 后 的 目标 数据 ， 往 往 在 现 有 派生 
步骤 类 型 不 能 正确 推导 出 或 推导 过 程 太 复杂 时 才 会 使 用 到 。 注 意 : 不 是 所 有 的 派生 策略 规则 
推导 都 提供 增强 步 又 类 型 。 

选项 卡 “定义 ”如 图 4.1.5-1 所 示 。 


| 多国 哆 吕 国 

增 虽 六 SAPLFMDT 组 件 001: 不 在 任何 项 目 中 
步骤 撕 述 用 户 定义 的 增强 推导 

[LG_] 表 的 


单 击 可 以 进行 明细 设 定 


| lACCOUNT_NUMBER 


击 可 以 进行 明细 设 定 
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QD 源 字 段 : 定义 要 传 到 增强 代码 中 的 源 字 段 。 定 义 后 该 字段 的 值 会 传 到 增强 程序 中 ， 
没有 定义 的 字段 ， 其 值 不 会 传人 到 增强 程序 中 。 

G@ 目标 字段 : 定义 增强 程序 要 输出 的 字段 。 定 义 该 字段 后 ， 在 增强 程序 通过 逻辑 计算 
后 ， 可 以 将 该 字段 的 值 输出 返回 到 推导 步骤 中 的 目标 字段 里 ， 没 有 定义 的 字段 ， 其 值 不 会 返 
回 到 推导 步骤 中 。 

选项 卡 “属性 ”如 图 4. 1. S-2 所 示 。 


| 殊 1 攻 攀 有 加 
增强 ” ”六 5APLFMDT 组 件 001: 不 在 任何 项 目 中 


步 邓 指 述 用 户 定义 的 增强 推导 


| 口 只 如 果 没 有 找到 值 ， ee) 


| 口中 如 果 没有 执行 步骤 就 发 布 措 误 消 
口 汉 at 


A @ hl 


图 4.1.5-2 


中 ~@@ 与 步骤 类 型 “表格 查询 ”中 的 “属性 ”图 4.1.3-4 中 .~ 名 的 意义 是 一 样 的 ， 这 
里 不 再 重 述 。 

@ 用 户 定义 的 步 又 标识 : 可 以 为 增强 步骤 指定 一 个 用 户 标 识 ， 此 标识 值 用 在 增强 程序 
中 ， 通 过 此 标识 作为 条 件 代 表 此 步 又， 然后 可 以 写 出 相应 的 逻辑 代码 ， 可 参见 下 面 的 代码 
例子 。 

代码 : 单 击 图 4.1.5-1 中 的 图 按钮 ， 可 进行 增强 代码 的 编写 。 需 要 注意 ， 在 编写 代码 
前 ， 需 要 把 增强 步 又 类 型 使 用 的 增强 出 口 组 件 SAPLFMDT 激活 (事务 码 CMOD ) ， 激 活 后 可 
以 看 到 该 组 件 是 状态 绿灯 。 如 果 为 红 灯 ， 则 表示 增强 组 件 没有 激活 。 激 活 出 口 组 件 后 ， 在 其 
出 口 函 数 EXIT_SAPLFMDT_001 的 包含 文件 ZXFMDTU01 中 写 入 相应 代码 ， 如 图 4.1.5-3 
所 示 。 


: CASE 1i_step_id. 


WHEN © U001’. 
WHEN “U002” 。“ 述 器 步 占 中 区 
e-_ exit_1is_active 
”信子 合奏 32_ fnderive_ O02 第 写 儿 大户 应 


PERFORM zz_fmderive_002 USING 的 -| derivation, date 
i fmderive_source 
CHANG ING ef mder ive t arget 


e_failed. 

IF e failed = 

| RAISE DERIVATION FAILED. 

: ENDIF. 
WHEN OTHERS. 
e_exit_1s_active = space. 
ENDCASE. 
图 4. 1.5-3 
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4.1.6 功能 模块 


在 推导 步 又 过 程 中 调用 一 个 功能 也 数 ， 将 源 数据 字段 值 传人 功能 也 数 的 参数 值 ， 再 把 功 

函数 执行 后 的 结果 数据 值 传 出 到 目标 字段 。 

在 选择 新 建 步骤 类 型 为 功能 函数 后 ,会 弹出 一 个 对 话 框 要 求 选 择 使 用 的 函数 ， 如 
图 4. 1. 6-1 所 示 。 


蔬 输入 功能 模块 名 称 


功能 模 决 和 称 : [EDT CONVERSION WBS_ INT_TO_EXT| 问 


图 4.1.6-1 


图 4.1.6-1 中 ， 单 击 罗 按钮 或 〈Enter〉 键 进 入 步骤 的 详细 定义 。 
选项 卡 “ 定 义 ” 如 图 4.1.6-2 所 示 。 


功能 模块 FMDT CONVERSION_WBS_INT_TO_EXT 
步 虽 描 述 内 


[_ 口 | 有 效 的 


单 击 可 以 进行 明 


ENERIC 文本 字段 长 度 200 WES_ELENME. 工作 分 解 结构 元 素 (WBS 元 素 ) 


单 击 可 以 进行 明 
细 设 定 


| 描述 a -和 
文本 字段 长 度 200 2 | 中 |727_EX_WBS 丘 习 Bs 外 部 编码 


图 4.1.6-2 


Q 源 字段 : 定义 功能 函数 传人 参数 的 字段 值 来 源 字段 。 
@) 目标 字段 : 定义 功能 函数 传 出 参数 字段 输出 到 目标 字段 。 


备注 : SAP 系统 在 派生 策略 里 预 提 供 了 大 量 可 能 在 推导 过 程 中 用 到 的 函数 ， 这 里 列 一 
部 分 供 参考 ， 见 表 4. 1. 6-1。 


表 4.1.6-1 
函数 名 称 使 用 说 明 
FMDT_COMPARE_VALUES 返回 两 个 变量 比较 量 的 逻辑 值 
FMDT_CONVERSION_EXIT_ALPHA_OUT 将 变量 转换 外 部 样式 输出 
FMDT_CONVERSION_WBS_INT_TO_EXT 将 WBS 由 内 部 转 为 外 部 样式 
FMDT_READ_MD_ACCOUNT_COMPANY 读 取 会 计 科目 主 数据 
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函数 名 称 


使 用 说 明 


( 续 ) 


MDT_READ_MD_ASSET 


读 取 固 定 资产 主 数据 


MDT_READ_MD_CMMT_ITEM 


读 取 承诺 项 目 主 数据 


MDT_READ_MD_COST_CENTER 


读 取 成 本 中 心 主 数据 


MDT_READ_MD_FUNCTION_AREA 


读 取 功 能 范围 主 数据 


MDT_READ_MD_FUND 


读 取 基金 主 数据 


MDT_READ_MD_FUNDS_CTR 


读 取 基金 中 心 主 数据 


MDT_READ_MD_ORDER 


读 取 CO 订单 主 数据 


MDT_READ_MD_ORDER_SD_HEADER 


读 取 SD 销售 订单 抬头 数据 


MDT_READ_MD_ORDER_SD_ITEM 


读 取 SD 销售 订单 行 项 目 数据 


读 取 WBS 主 数据 


MDT_READ_ORDER_NP_FROM_FMZUOB 


读 取 网 络 订单 头 基金 账户 分 配 要 素 


MDT_READ_ORDER_NV_FROM_FMZUOB 


读 取 网 络 作业 基 金 账 户 分 配 要 素 分 配 


MDT_READ_ORDER_PM_FROM_FMZUOB 


读 取 PM 工 单 基金 账户 分 配 要 素 分 配 


MDT_READ_ORDER_SD_FROM_FMZUOB 


读 取 SD 订单 基金 账户 分 配 要 素 分 配 


MDT_READ_HIER_CMMT_ITEM 


读 取 承诺 项 目 层次 结构 数据 


MDT_READ_HIER_FUNDS_CTR 


wk 


读 取 基 金 中 心 层次 结构 数据 


MHIE_GET_BUDGET_ATTRIBUTES 


读 取 指 定 预算 地 址 的 属性 


MHIE_GET_PARENT_ADDRESS 


读 取 预 算 地 址 父 节点 (多 层次 预算 结构 使 


]) 


F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
FMDT_READ_MD_WBS_ELEMENT 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 


MHIE_GET_ROOT_ADDRESS 


经 过 研究 ，SAP 系统 可 以 支持 用 户 自己 编 
一 下 ， 这 里 不 再 深入 讲解 ， 如 图 4. 1. 6-3 所 示 。 


锣 | 图 口 国内 及 国 遇 此 


读 取 预 算 地 址 根 节点 (多 层次 预算 结构 使 用 


派生 策略 B52800 


区 输入 功能 模块 名 称 


功能 模块 名 称 : 
区 功能 模块 (1) ”8 找到 条 目 


EEIRTIE 


功能 模块 名 称 
FMDT_READ_HIER_CMMT_ITEM 
FMDT_READ_HIER_FUNDS_CTR 
FMDT_READ_MD_CMMT_ITEM 
FMDT_READ_MD_FUNDS_CTR 


| 函 教 模 块 短文 本 
Read Commitment Item Hierarchy Data 
Read Funds Center Hierarchy Data 
Read Commitment Item Master Data 
Read Funds Center Master Data 


FMHIE_GET_BUDGET_ATTRIBUTES Determine budget attributes for the specified address 


FMHIE_GET_PARENT_ADDRESS 
FMHIE_GET_ROOT_ADDRESS 


Get the parent for the specified address in hierarchy 
Get the root for the specified address in hierarchy 


ZZ_FM_COMPANYCODE_GETDETAIL FM 模块 派生 规则 自 定义 函数 测试 


图 4.1.6-3 


) 


写 的 功能 函数 ， 有 兴趣 的 可 以 自行 深入 研究 


既然 SAP 系统 支持 用 户 自 定义 的 函数 调用 ,那么 有 没有 增强 类 型 的 步骤 已 经 不 重要 了 ， 


完全 可 以 用 自 定 义 的 函数 来 蔡 代 增强 类 型 步骤 。 


73 


4.2 派生 策略 推导 规则 的 操作 及 测试 


派生 策略 规则 具体 维护 时 的 操作 界面 通常 如 图 4. 2-1 所 示 。 
EE DG 纯 


0 .9900006 


| 过 昌 顺序 的 步骤 

“激活 维护 条 目 二 | 派生 类 型 。” | 指 述 | 
[_ 凡 j 始 化 0001: 初 始 USERTEMP1 字 段 ， 用 于 后 续 清 存在 成 本 中 心 类 型 
|_ 册 | 下 查询 取 基金 中 心 的 公司 代码 

加 | 六 | [| 二 岑 本 0002: 基 金 中 心 等 同 成 本 中 心 


[_@ | [| 妇 | 屿 能 模块 。 WBS 内 部 转 为 外 码 
| 0 他 团 | 山居 竹山 wes=> 基 金 计划 程序 
ol oo ] 甸 Je 用 户 定义 的 增强 推导 


图 4.2-1 


@ 显示 \ 修 改 派生 规则 。 

@ 选中 某 一 条 步 又 ， 单 击 查看 该 步骤 的 定义 。 

@) 新 建 一 个 步 又， 然后 会 弹出 对 话 框 提示 用 户 选择 步 又 的 派生 类 型 。 

@ 删除 选中 的 步 又 。 

@) 撤销 上 一 次 保存 后 到 目前 的 操作 。 

(@ 以 ABAP LIST 的 方式 ， 概 览 显 示 派 生 规则 的 定义 。 

@ 传输 派生 策略 规则 。 要 注意 ， 单 击 后 会 提示 用 户 “ 还 希望 传输 规定 值 吗 ?”。 选 择 是 ， 
则 将 派生 策略 规则 的 定义 和 派生 规则 中 用 到 的 枚 举 值 都 进行 传输 ; 选择 和 否 ， 则 只 传输 派生 策 
略 规则 的 定义 ， 意 味 着 派生 规则 定义 传 到 目标 系统 后 ， 其 枚 举 值 要 自己 在 目标 系统 中 手工 
录入。 

@) 将 选中 的 步骤 移动 到 当前 光标 所 在 步 又 前 面 。 

@) 单 击 此 列 上 的 按钮 ， 激 活 / 取 消 激活 该 步 又 ， 绿 灯 代 表 激 活 ， 红 灯 代 表 不 激活 ， 不 激 
活 的 步骤， 在 派生 规则 执行 时 将 跳 过 不 执行 。 如 果 没 有 此 列 ， 可 以 双击 步骤 进入 其 明细 里 ， 
将 其 激活 /取消 激活 。 

Q9 维护 派生 规则 的 枚 举 值 。 

@ 测试 派生 策略 规则 ， 单 击 后 进入 测试 界面 ， 如 图 4.2-2 所 示 。 如 记 账 地 址 派生 策略 
的 测试 如 下 (其 他 派生 策略 规则 的 测试 界面 类 同 这 个 ， 甚 至 比 这 个 还 简单 ) 。 

(1) 导出 : 单 击 执行 进行 派生 规则 策略 推导 。 

(2) 显示 日 志 : 查看 推导 过 程 中 每 一 步 的 推导 执行 情况 ， 并 显示 推导 前 及 推导 后 各 个 
字段 值 的 变化 情况 。 

(3) 清算 : 清空 录入 的 测试 值 。 

(4) 跟踪 : 激活 /取消 激活 推导 规则 执行 时 的 追踪 。 比 如 在 Ff-02 测试 一 个 实际 预算 消 
耗 业 务 时 ， 为 了 搞 清楚 推 性 过 程 的 源 数据 、 推 导 过 程 、 推 导 后 目标 数据 ， 在 激活 追踪 后 ， 在 
F-02 保存 任 洗 证 时 ， ee te 在 显示 日 志 中 就 可 以 看 到 推导 执行 情况 。 

这 一 项 很 重要 ， 经 常 使 用 这 个 步骤 来 测试 派生 规则 的 定义 、 执 行 是 否 正确 ， 根 据 日 志 再 对 规 
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资产 | “| 评估 类 型 特殊 库 在 [| 
次 级 编号 评估 范围 借 / 贷 
总 账 科目 评估 类 事务 类 型 
移动 类 型 [ 物料 口 库存 过 账 
CO/5D 对 象 
成 本 要 素 工作 分 解 结构 要 素 成 本 对 象 
成 本 中 心 网 络 [ | 业务 处 理 
订单 工序 的 任务 清单 号 计数 器 销 千代 证 
pM 订单 利 河中 心 项 目 
房地产 对 象 
财产 业务 实体 租 作 协议 
建筑 物 租 贷 单 位 结算 单位 
合同 号 服务 费用 代码 
全 RX 测试 区 输入 的 源 字段 和 
合作 伙伴 基金 伙伴 利 河中 心 目标 字段 。 疯 
伙伴 业务 范围 录入 相应 字段 的 值 
FMJGM 科目 设 时 
承诺 项 目 ] 坪 | | 基金 基金 类 型 口 无 效 的 
基金 中 心 口 无 效 的 基金 计划 
(2) 3 (5) 
后 DOO 
图 4.2-2 
AR 二 
则 进行 修正 。 


(5) 更 多 : 录入 或 显示 其 他 不 能 在 主屏 上 显示 的 字段 ， 比 如 用 户 自 定义 扩展 的 源 字段 。 
4.3 派生 策略 推导 规则 扩展 使 用 


前 文 讲 到 派生 策略 推导 规则 实际 上 是 由 SAP 系统 提供 给 用 户 来 自动 生成 代码 的 工具 。 
在 策略 推导 执行 时 ， 由 系统 提供 的 业务 源 数据 、 辅 助 数 据 ， 执 行 推导 后 给 目标 数据 ， 在 规则 
推导 时 ， 考 虑 到 业务 的 复杂 性 和 灵活 性 ，SAP 系统 通常 提供 了 对 标准 系统 中 的 业务 源 数据 
结构 、 辅 助 推导 结构 的 预备 扩展 (在 这 些 结构 中 往往 包含 了 一 个 “CI_” 预 留 给 用 户 扩展 的 
结构 ) ， 并 通常 为 它们 的 数据 产生 提供 了 增强 〈 如 BADI) ， 由 用 户 自行 来 填充 数据 。 具 体 到 
使 用 点 ， 用 户 可 根据 业务 需要 来 决定 是 否 启用 。 
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第 5 章 预算 控制 系统 (BCS) 


PSM-FM 模块 提供 了 BCS (Budget Control System) 模块 来 进行 预算 控制 ， 它 取代 了 之 
前 该 模块 下 的 前 期 预算 。 基 本 上 完整 的 全 面 预算 管理 循环 包含 预算 编制 系统 、 预 算 控 制 、 预 
算 流 动 、 预 算 分 析 考 核 ， 在 BCS 模块 里 可 以 对 需要 控制 的 预算 进行 管理 ， 对 预算 执行 进行 
控制 和 监督 。BCS 模块 可 能 用 到 的 业务 场景 见 表 5-1。 


表 5-1 
BCS 预算 的 录入 及 发 预算 控制 
Wa Te a 预算 不 同 源 
预算 控制 系统 | :+ est | 钢 内 本 本 讽 浇 玫 | 站 一 厌 异 回 椒 山 异 个 问 户 
了 和 是 | 版 本 | 发 布 (release) | 下 估 电 | 控制 | 多 层次 控制 。 | 多 层次 、 平 行 控制 
单一 常规 可 以 : 局 用 不 可 以 : 没有 多 
单一 无 计算 类 型 。 | 可 以 | 对 应 层次 的 用 | 预算 源 ， 没 有 平行 
' 户 控制 分 类 账 ”| 控制 需求 
可 以 ;不同 预 算 
Pp 可 以 启用 | 类 型 作为 不 同 的 预 
单一 无 讽 算 类型 | 可 以 | 对 应 层次 的 用 | 算 源 ， 启 用 对 应 层 
L 户 控制 分 类 账 | 次 和 预算 源 的 用 户 
可 用 性 控制 分 类 账 
vy 口 有 限制 性 可 以 : 
1 有 外 部 0 对 发 布 类 的 预算 类 
系统 时 ， 预 | ， 型 具有 一 个 ， 无 法 
算 的 计划 功 J 可 以 :局 用 | 实现 多 预算 源 ; 划 
i 有 类 型 ;另外 | 可 以 | 对 应 层次 的 用 | 守卫 
能 不 需要， 水 必须 至 少 户 控制 分 类 他 常规 预算 类 型 可 
由 外 部 预算 么 制 分 类 账 | 建 多 个 作为 不 同 预 
编制 系统 算 源 来 启用 多 层 、 
负责 ~ 平行 控制 
3 
1 外 部 预算 | 0 8 三 
编制 系统 +BCS | js 用 能 可 以 : 使 用 不 同 
2. 只 有 BCS | 2 可 以 : 启用 | 版 本 作为 不 同 的 预 
将 00 的 计 | 多 个 | 。 无。 | 天 每 天 昌 | 可 以 | 对 应 层次 的 用 | 算 源 ， 启 用 对 应 导 
ee 户 控制 分 类 账 | 次 和 预算 源 的 用 
BCS 的 预算 可 用 性 控制 分 类 账 
计划 数据 ， L 
同时 预算 计 一 
划 数 据 可 以 可 以 : 使 用 项 算 
机 算数 据 。 | 多 个 | 无。 | 二 名 ye | 可 以 | 对 应 层次 的 用 | 下 全 玉 作 为 个 司 扑 
硕 算 类 型 户 控制 分 类 账 预算 源 ， 启 用 对 应 
层次 和 预算 源 的 用 
控制 分 类 账 
可 以 ; 使 用 发 布 
人 类 型 的 不 同 预算 版 
站 本 或 而 
布 类 的 预算 | 
多 个 有 类 型 ;另外 | 可 以 | 对 应 层次 的 用 合 来 作为 不 同 的 巴 
还 必须 至 少 户 控制 分 类 账 算 源 启用 对 应 层 
ee 原 ， 立 层 
J 次 和 预算 源 的 用 户 
A 控制 分 类 账 
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1. 同 源 多 层次 控制 

指 预算 控制 的 源 预算 数据 只 有 一 个 ， 但 预算 控制 时 ， 在 不 同 的 组 织 结构 层次 ， 有 各 自控 
制 的 需求 和 控制 点 。 比 如 ， 集 团 式 管理 企业 ， 集 团 和 下 级 单位 使 用 的 是 同一 个 预算 数据 ， 而 
集团 总 部 控制 的 费用 只 需 到 下 级 单位 及 期 间 费用 即 可 ， 而 下 级 单位 则 要 细 分 各 个 期 间 费 用 并 
且 分 到 各 个 费用 责任 部 门 并 进行 控制 。 对 集团 总 部 来 说 ， 不 管 下 级 单位 的 预算 责任 部 门 如 
何 、 各 个 期 间 费 用 预算 细 分 如 何 ， 只 控制 下 级 单位 总 期 间 费用 ; 对 下 级 单位 来 说 则 区 分 到 各 
个 责任 部 门 、 各 个 费用 明细 来 进行 控制 。 

2. 预算 不 同 源 多 层次 、 平 行 控制 

(1) 各 个 组 织 机 构 层 次 预算 控制 点 不 一 样 。 

(2) 各 个 组 织 机 构 层 次 预算 控制 的 预算 数据 源 不 相同 。 例 如 : 由 上 而 下 的 预算 编制 及 
控制 ， 集 团 总 部 为 下 属 单位 编制 对 应 预算 并 设置 相应 控制 点 ; 下 级 单位 接 到 总 部 下 发 的 预 
算 ， 对 自己 单位 的 预算 进行 明细 化 ， 为 了 严格 达到 总 部 要 求 ， 对 预算 细 化 的 同时 还 进行 精 
减 ， 这 样 造成 两 套 预算 的 预算 数据 不 一 样 ， 相 应 控制 点 也 不 一 样 。 

(3) 平行 控制 也 可 以 使 用 在 特殊 的 预算 控制 上 ， 比 如 单独 对 某 一 项 目 进 行 预算 控制 ， 
为 此 单独 为 该 项 目 编制 预算 ， 而 该 预算 可 能 是 被 包含 企业 经 营 预 算 中 的 一 部 分 ， 也 可 能 是 独 
立 预算 ， 因 此 需要 分 别 进行 控 制 。 

3. 预算 版 本 + 预算 类 型 基本 构成 的 预算 控制 的 数据 源 〈 还 有 一 个 预算 凭证 状态 ， 通 常 不 
把 预制 记 账 的 预算 凭证 视 为 有 效 的 预算 凭证 ) 

注意 : 用 户 可 以 参考 上 面 的 场景 进行 配置 ， 在 后 续 的 配置 中 ， 由 于 功能 的 讲解 ， 可 能 会 
有 多 个 场景 的 交叉 配置 ， 大 家 应 注意 区 别 ， 在 实际 使 用 中 根据 企业 实际 业务 ， 正 确 选 择 进行 
配置 ， 不 能 全 部 照搬 。 


5.1 预算 


5.1.1 预算 后 台 配 置 


1. 预算 数据 的 定义 

预算 数据 的 定义 配置 如 图 5. 1. 1-1 所 示 。 

Q 定义 预算 类 别 

预算 类 别 : SAP 系统 默认 提供 三 种 预算 类 别 ， 即 9F 付款 预算 、9G 承诺 预算 、9J 财务 
预算 ， 如 图 5. 1. 1-2 所 示 。 在 SAP ERP 系统 中 预算 控制 功能 采用 前 置 控 制 ， 因 此 对 预算 的 
消耗 分 成 了 两 类 大 的 值 类 型 : 一 类 叫 作 承 诺 消 耗 ， 即 承诺 的 预算 消耗 但 还 未 实际 发 生 〈 针 
对 业务 前 置 发 生 控 制 ) ; 另 一 类 叫 作 实 际 消耗 〈 业 务 已 经 实际 发 生 了 ， 如 发 票 、 付 款 、 转 账 
过 账 等 值 类 型 ) 。 比 如 说 完成 一 笔 业 务 ， 需 经 历 采 购 申请 、 采 购 订 单 、 收 货 、 发 票 校 验 、 付 
款 清 账 的 业务 处 理 ， 采 购 申 请 、 采 购 订 单 实现 了 对 预算 的 承诺 消耗 ， 收 货 和 发 票 校 验 形成 了 
实际 消耗 ， 最 后 付款 形成 了 最 终 的 实际 付款 消耗 。 在 SAP 系统 里 针对 实际 消耗 更 新 记录 过 
程 ， 能 最 终 反 映 到 付款 实际 预算 消耗 的 预算 类 别 叫 作 付款 预算 ,不 最 终 反映 到 付款 实际 预算 
消耗 的 预算 类 别 叫 作 承诺 预算 。9F 付款 预算 和 9G 承诺 预算 两 者 通常 的 区 别 是 后 者 不 更 新 记 
录 付 款 阶段 实际 消耗 ( 注 : 不 是 完全 绝对 的 ， 这 个 由 具体 FM 实际 更 新 参数 来 决定 ) 。 基 于 
这 个 原因 ， 在 激活 一 种 预算 类 别 时 ， 必 须 在 财务 管理 范围 内 配置 与 其 相符 合 的 实际 更 新 参数 
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( 注 : 后 面 在 实际 和 承诺 更 新 时 ， 会 专门 讲解 实际 更 新 参数 ) 。 三 种 预算 类 别 的 主要 区 别 见 
表 5.1.1-1。 


- 蕊 ” 巴 妾 控制 系统 (8C5) 
dE NE- 
> 基本 设置 
» 主 数据 的 使 用 
申 3 预算 数据 的 定义 
OB © xi 
预算 类 型 
茂 赵 定义 预算 类 弄 
辐 从 分 本 预算 类 型 到 处 理 ( 批 维 护 ) 
四 坎 分 配 祷 算 类 型 组 到 处 理 批 里 维护 ) 
> 为 消费 预算 定义 预算 类 型 
" 国 邮 定义 预算 类 型 组 
* 书 从 按 基 金 类 型 定义 消 焉 的 预算 类 型 
:国人 史 定 尺 按 基金 消费 的 预算 类 型 。 
> 预算 发 布 
发 布 业 务 情景 的 总 鉴 
定义 批准 方案 


更 改 玫 国 "及 新 类 基 流 冰 “ 撤 和 
多 新 条 目 甘 国 只 层 茸 


预算 类 别 激活 
FM 范围 
2800 
2800 
2800 


BE 

双 从 
入 尼 多 按 基金 类 型 定义 批准 方案 
t 辐 侈 按 基金 定 义 批准 方案 
由 本 哆 定义 批准 的 预算 类 型 
交配 他 分 配 发 布 处 理 的 预算 类 型 


| 时 间 区 间 | 开始 下 -年 “| 
口 


口 
口 


| 预算 类 别 
9F 付款 
96 承诺 
9J 财务 预算 ~ 

图 $. 1. 1-2 


© 


EE 
国人 导 定义 统计 预算 的 预算 类 型 组 
四 个 分 


AN 


可 


表 5.1.1-1 


预算 类 别 预算 消耗 记录 


预算 消耗 分 类 账 


预算 结构 记 账 地 址 


默认 控制 分 类 账 


预算 控制 


通常 记录 到 


寺 款 预 
2F 付款 预算 | 付款 阶段 


9A 


9A 


9H 


可 


通常 记录 到 


9G 承诺 预算 发 票 阶段 


9B 


9B 


91T 


可 


9J 财务 预算 无 实际 消耗 


无 


无 


无 


无 预算 消耗 的 控制 , 但 可 


以 对 其 他 预算 类 别 进行 控制 
份 供 参 


9J 财务 预算 是 一 个 没有 预算 消耗 的 预算 类 别 ， 看 起 来 是 由 财务 部 门 单独 编制 共 参 
考 的 预算 ， 但 其 实 它 还 可 以 起 到 控制 其 他 版 本 或 其 他 预算 类 别 的 预算 的 作用 ， 比 如 单独 编制 
了 一 份 9J 的 财务 预算 ， 以 它 为 标杆 ， 各 预算 责任 部 门 形成 的 预算 不 能 超过 9J 这 个 财务 预算 
的 标杆 ， 可 根据 企业 实际 需求 来 决定 是 否 启用 。 实 际 在 BCS 模块 里 ， 任 何 一 个 版 本 任何 预 
算 类 别 的 预算 数据 都 可 以 成 为 其 他 版 本 数据 的 标杆 来 进行 控制 ， 视 业务 需要 是 否 启用 。 

时 间 区 间 : 用 来 指定 现金 有 效 年 度 激 活 ， 主 要 用 在 当前 年 度 预算 承诺 消耗 要 在 未 来 年 度 
进行 支付 时 ， 可 以 指定 未 来 支付 年 度 ， 这 个 叫 作 现 金 有 效 年 度 。 预 算 编制 时 需要 细 分 到 各 个 
现金 有 效 年 度 ， 实 际 记 账 时 它 主 要 通过 记 账 /凭证 日 期 、 付 款 到 期 日 、 交 货 日 期 (不 同 的 业 
务 值 类 型 其 实际 更 新 参数 指定 不 同 ) 来 产生 ， 这 样 形成 了 预算 的 第 二 个 时 间 分 析 维 度 ， 比 
如 输入 5， 代 表 从 当前 年 度 预算 承诺 消耗 开始 ， 当 前 年 度 5 年 内 需要 支付 这 笔 承 诺 消 耗 ， 其 
现金 有 效 年 度 为 当前 年 度 ~ 当 前 年 度 +4。 激 活 了 现金 有 效 年 度 后 ， 还 可 以 在 预算 控制 的 分 类 
账 中 激活 多 年 控制 ， 这 是 一 个 特定 国家 使 用 的 功能 ， 比 如 西班牙 。 
$0 


开始 下 一 年 : 在 激活 使 用 现金 有 效 年 度 后 ， 其 有 效 年 度 从 下 一 年 开始 ， 比 如 时 间 区 间 为 
5， 其 现金 有 效 年 度 为 当前 年 度 +1~ 当前 年 度 +5。 

用 户 必须 根据 企业 实际 情况 来 决定 启用 哪 种 预算 种 类 以 及 是 否 激 活 现 金 有 效 年 度 ， 通 常 
我 国企 业 激 活 9F 付款 预算 ， 且 不 需要 激活 现金 有 效 年 度 。 

@) 定义 预算 类 型 (定义 常规 的 预算 类 型 ) 

预算 类 型 有 三 种 : 常规、 发 布 类 、 统 计 性 三 种 预算 类 型 。 用 户 可 根据 前 面 讲 的 业务 场景 
来 配置 适合 企业 使 用 的 预算 类 型 ， 需 要 注意 的 并 不 是 三 种 预算 类 型 都 需要 用 到 。 

预算 类 型 主要 有 以 下 几 个 作用 : 

> 分 配 有 效 的 预算 处 理 ， 控 制 预算 录入 的 预算 处 理 过 程 。 

> 作为 预算 控制 的 预算 数据 源 。 

> 可 以 设 定 专门 的 发 布 类 预算 类 型 进行 预算 的 发 布 。 

在 配置 案例 里 ，Y001、Y002 为 项 目 专用 预算 类 型 ，Z000 为 集团 本 部 编制 预算 类 型 ， 
Z001 为 下 级 单位 通用 的 预算 类 型 ， 用 户 可 根据 前 面 讲 的 业务 场景 来 配置 适合 企业 使 用 的 预 
算 类 型 。 在 图 5. 1. 1-3 中 ， 选 中 某 条 预算 类 型 单 击 “ 分 配 处 理 ”， 可 以 为 预算 类 型 分 配 预算 
处 理 ， 如 图 5. 1. 1-4 所 示 。 


风 新 和 圈 国 网 
对 活 结 构 | 财务 管理 范围 Ea 


定义 预算 类 型 

预算 类 型 。 | 不 合格 预算 类 型 。 “| 描述 (S) 。 。 | 指 述 (M) “| 指 述 (LD) 
二 Y001 口 年 度 专项 预算 。 ”年 度 专项 预算 ”年度 专项 预算 
a Y002 口 整体 专项 预 疹 ”整体 专项 预算 “整体 专项 祯 算 
可 以 为 预算 类 型 分 配 预 
算 处 理 z000 口 集团 预算 集团 预算 集团 预算 

1z001 口 下 级 预算 下 级 公司 预算 ”下 级 公司 预算 

图 5. 1. 1-3 
对 话 结构 」 FM 范围 2800 
i 描述 (L) 下 级 公司 预算 


预算 处 理 是 预算 编制 过 程 中 不 同 阶 段 时 对 预算 数据 的 处 理 ， 常 见 的 比如 原始 预算 、 追 加 
预算 、 减 少 预 算 、 余 额 结 转 等 ， 代 表 了 不 同 的 预算 编制 过 程 中 不 同 阶段 的 不 同业 务 ， 反 映 预 
算 编制 过 程 不 同 阶段 的 预算 数据 变化 。 用 户 根据 需要 进行 选择 ， 如 果 不 需要 使 用 预算 类 型 来 
控制 预算 处 理 过 程 ， 则 配置 为 * (代表 所 有 的 预算 处 理 ) ， 反 之 则 为 其 选择 有 效 的 预算 处 
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理 ， 如 图 5.1.1-5 所 示 。 


-二 TI 
岁 彰 和 上 目 圈 国史 慑 斩 层 


分 配 预 菇 类 型 到 处 理 ( 批 维护 ) 
FM 范围 | 处 理 | 预算 类 型 | 
2800 ~Y001 
2800 ~Y002 
2800 ™ 2000 
2800 vz001| 回 


图 5.1.1-5 


ee 


@) 分 配 预算 类 型 到 处 理 ( 批 维护 ) 

此 项 采用 多 个 预算 类 型 批量 方式 分 配 预 算 处 理 。 如 果 对 预算 状态 控制 预算 处 理 有 更 细 分 
的 要 求 ， 可 以 分 配 到 更 细 分 的 预算 处 理 。 

(9 定义 预算 类 型 组 

将 相同 类 似 作 用 的 预算 类 型 分 配 到 一 个 预算 类 型 组 ， 可 以 用 其 类 型 组 为 其 下 的 预算 类 型 
分 配 预 算 处 理 和 状态 管理 ， 如 图 5. 1. 1-6 所 示 。 预 算 类 型 组 是 一 个 可 选 配 置 ， 如 果 不 使 用 ， 
则 需要 直接 为 每 种 预算 类 型 进行 配置 。 图 5. 1. 1-7 所 示 为 各 个 预算 类 型 组 增加 预算 类 型 。 


新 条 目 昨 基 仿 忆 区 电 


对 结构 中 证 
- 让 范 | 本 描述 


集团 01 预 算 组 | 
证 项 目 专 用 预算 组 
03 下 级 单位 通用 预算 组 


@@) 分 配 预 算 类 型 组 到 处 理 (批量 维护 ) 
此 项 用 于 为 预算 类 型 组 分 配 预算 处 理 ， 如 图 5. 1. 1-8 所 示 。 如 果 对 预算 状态 控制 预算 
处 理 有 更 细 分 的 要 求 ， 可 以 分 配 到 更 细 分 的 预算 处 理 。 


对 活 结构 | FM 范围 _ Em 
7 器 定义 预 区 类 型 组 预算 类 型 组 02 


* 编辑 神 首 汪 开 履 
呈 编 得 扩 算 类 型 组 ts 和 
编辑 预算 类 型 组 财务 管理 范围 | 处 理 | 预算 类 型 组 | 
预算 类 型 | |l2800 + v0l 
Yo01 2800 站 wi02 
Y002 Nl2800 EE vhs 
图 5.1.1-7 图 5.1.1-8 


@ 定义 按 基金 消费 的 预算 类 型 
可 以 指定 基金 归属 的 预算 类 型 和 预算 类 型 组 ， 一 般 没 有 特殊 的 基金 来 使 用 ,可 以 不 做 
配置 。 
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@ 定义 批准 方案 
此 项 为 财务 管理 范围 内 的 激活 预算 发 布 : 当 常 规 预 算 类 型 进行 预算 编制 好 后 ， 经 过 审 
核 ， 在 系统 里 Release 预算 ， 如 图 5. 1. 1-9 所 示 。 


更 或 六 图 Wh 竹 帝 
够 新 条 目 EE 


如 果 对 收入 也 需要 
发 布 ， 可 以 选 上 


(@@ 按 基金 类 型 定义 批准 方案 
按照 基金 类 型 定义 基金 从 开始 年 度 使 用 的 批准 方案 ， 如 图 5. 1. 1-10 所 示 。 


更 或 六 为 " 贰 其 会 类 到 庆 多 前 兴 方案” 徐 览 
多 欠 目 圈 国 内 县 怕 层 


按 基金 类 型 定义 批准 方案 
FM 范围 。 基金 类 型 ”| 从 会 计 年 度 
2800 0003 2015 


图 5.1.1-10 


不 使 用 Release 来 发 布 预算 ，1 释放 一 一 使 用 Release 操作 来 发 布 
预算 类 型 ， 发 布 后 用 发 布 类 预算 类 型 生成 已 发 布 的 预算 ; 2 自动 批准 一 一 没有 Release 操作 ， 
在 常规 预算 类 型 保存 后 即 同步 自动 生成 发 布 类 预算 类 型 的 预算 。 通 常 配置 选择 使 用 1 释放 。 
G@) 按 基金 定义 批准 方案 
除了 按 基金 类 型 指定 预算 发 布 方案 外 ， 还 可 以 指定 个 别 基金 的 发 布 方案 ， 预 算 地 址 中 没 
有 基金 的 ， 可 以 配置 一 基金 值 为 空 来 代表 可 以 使 用 的 预算 发 布 方案 ， 如 图 5. 1. 1-11 所 示 。 
“方案 ”与 第 @ 条 图 5. 1. 1- 10 中 一 样 。 


二 成 禄 铅 dd 租 览 


， 代 表 在 地 址 


全 此 

多 为 得 区 多 国 区 忆 基金 的 也 可 以 全 用 
| 接 基 金 定 义 批准 方案 

FM 范围 基金 

2800 

2800 2800 “2015 1 释放 

2800 280001 2015 1 释放 ” 

图 5.1.1-11 
40 定义 批准 的 预算 类 型 


定义 Release 后 使 用 的 发 布 类 预算 类 型 ， 只 能 设置 一 个 合格 的 发 布 类 预算 类 型 ， 如 
图 5. 1.1-12 所 示 。 
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兆 新 第 目 区 国人 网 胃 斩 县 


| 定义 批准 的 预算 类 型 。 
财务 管理 范围 预算 类 型 不 合格 预算 类 型 | 措 述 (S) “| 描述 (M) | 措 述 (D | 
2800 Z100 口 发 布 类 型 。 ”发 布 类 型 ”发 布 类 型 


图 5.1.1-12 


@) 分 配 发 布 处 理 的 预算 类 型 
为 发 布 类 的 预算 类 型 分 配 预 算 处 理 ， 如 图 5. 1. 1-13 所 示 。 


更改 六 国 "为 下 直 你 杰作 导 秦 划 关 可 "要 
由 


为 下 达 处 理 分 配 预 算 类 型 

FM 范围 | 处 理 | 预算 类 型 
2800 DISR 分 配 接收 zl00 
2800 DISS 分 配 发 送 zl00 


| l2800 ENTR 输入 ~ zl100 
2800 ”RETN 返回 ~ zl100 
[aa 本 


| 2800 “suPL 补充 


图 5.1.1-13 


发 布 类 预算 类 型 的 预算 处 理 ， 比 常规 预算 类 型 的 预算 处 理 少 。 

@ 统计 预算 的 预算 类 型 

统计 性 预算 类 型 ， 是 提供 给 用 户 用 于 财务 统计 和 比较 分 析 目 的 而 编制 的 一 种 预算 类 
型 ， 同 常规 预算 类 型 、 发 布 类 预算 类 型 相 比 ， 它 只 有 更 少 的 预算 处 理 (不 能 全 面 反映 
预算 编制 过 程 中 不 同 阶段 的 数据 ) ， 另 外 它 不 能 作为 预算 可 用 性 控制 分 类 账 的 预算 数据 
源 。 企 业 可 根据 需要 来 定义 ， 通 常 启 用 了 外 部 预算 编制 系统 的 企业 一 般 不 会 启用 统计 性 
预算 类 型 。 

(1) 定义 统计 预算 的 预算 类 型 ， 如 图 5. 1. 1-14 所 示 。 


更 起 六 图 "定义 倪 坟 顶 茵 类 型 "。 杉 监 
多 iS 圈 国 办 节 尼 里 


定义 统计 预算 类 型 

财务 管理 范围 。 “| 预算 类 型 | 描述 (5) .描述 (M) | 描述 (LD) | 
2800 STO1 。。 统计 预算 1| 。 统计 预算 类 型 1 ”统计 预算 类 型 1 
2800 ST02 ”统计 预算 2 ”统计 预算 类 型 2 ”统计 预算 类 型 2 


图 5.1.1-14 


(2) 定义 统计 预算 的 预算 类 型 组 ， 如 图 5. 1. 1-15 所 示 。 
可 将 类 似 的 统计 性 预算 类 型 设 成 一 个 组 用 于 分 配 预 算 处 理 和 预算 版 本 的 状态 设置 。 
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对 话 结构 
EE 全 尖 统计 站 类 型 组 
| -分 本 统计 预算 类 还 


Per 预算 类 型 组 。 | 指 这 
2800 


选中 一 个 预算 类 型 

组 ， 双 击 ， 即 可 为 

预算 类 型 组 分 配 预 
疏 瑾 


| 器 定义 统计 预算 类 型 组 
”全 分 本 统计 预算 类 型 组 


图 5.1.1-15 


(3) 分 配 预 算 处 理 的 统计 预算 / 分 配 统计 预算 类 型 组 到 预算 处 理 
为 单独 统计 性 预算 类 型 或 统计 性 预算 类 型 组 分 配 处 理 ， 其 预算 处 理 只 有 三 个 ， 如 
图 $. 1. 1-16 所 示 。 两 者 相互 配合 使 用 ， 所 有 统计 性 预算 类 型 最 终 都 需要 分 配 预 算 处 理 。 


图 $. 1.1-16 


@B 编辑 版 本 


设 定 预算 版 本 ,在 BCS 中 反映 其 版 本 及 数据 变化 ， 如 图 $. 1. 1-17 所 示 。 
加 经营 范 | 计划 nl - 关 


设置 了 FM-BCS 专 用 
| 预算 冻结 版 本 
| wi | 回 | | 0 
| 
| 


Ne 站 6 预算 控制 系统 《BCS) : 冻结 


品 忆 k 近 风 国 : RI EM-BCs 预 算计 划 数 据 


， 癌 每 -会 i | IPO1 FM ee 
”站 增 里 版? | |Z00 FM-BCs 预 算 控制 版 本 00 [| 
”器 进 各 分 析 的 | |Z01 FM-BCS 竺 控制 版 本 01 本 | 

图 5.1.1-17 


预算 版 本 使 用 的 是 SAP 系统 里 通用 的 版 本 ， 在 这 里 ， 定 义 了 为 预算 数据 计划 用 的 版 本 


85 


P01， 预 算 冻 结 版 本 FR1 (指定 其 为 专用 : 6 预算 控制 系统 (BCS) 冻结 的 版 本 ) ， 为 预算 发 
布 场景 使 用 的 版 本 Z00 ， 预 算 中 间 过 程 版 本 Z01， 启 用 预算 期 间 控制 的 版 本 Z03。 可 根据 实 
际 业 务 需 要 来 设计 所 要 用 到 的 版 本 。 

预算 版 本 通常 有 以 下 作用 .: 

(1) 标识 不 同 版 本 的 预算 数据 ， 反 映 版 本 变化 过 程 。 

(2) 作为 预算 控制 的 有 效 数 据 源 ， 通 常 只 有 一 个 版 本 有 预算 控制 ， 但 一 些 特殊 平行 控 
制 的 预算 数据 ， 可 以 视 情况 来 定 是 否 作为 预算 控制 源 〈 见 前 面 业务 场景 中 的 表 5-1)。 

(3) 进行 预算 计划 数据 编制 ， 形 成 计划 版 本 的 预算 数据 。 

(4) 可 以 设置 特殊 的 冻结 版 本 ， 将 其 他 版 本 现 有 数据 复制 到 冻结 版 本 。 

(5) 预算 版 本 间 的 数据 可 以 进行 复制 、 比 较 、 分 析 ， 反 映 版 本 数据 变化 差异 。 

2. 预算 计划 

对 没有 启用 外 部 系统 进行 预算 编制 的 企业 ， 可 以 考虑 在 BCS 模块 里 对 预算 数据 进行 计 
划 编 制 ， 如 图 5. 1. 1-18 所 示 。 计 划 数 据 通常 是 一 个 要 求 宽 松 的 草稿 数据 ， 为 生成 正式 版 本 
的 预算 数据 打 基 础 。 完 成 预算 的 计划 数据 后 ， 可 以 将 计划 数据 转化 复制 为 过 程 版 本 的 预算 
数据 。 


> 茅 ” ”预算 控制 系统 (BCS) 


EN 
» 基本 设置 
~ 预算 条 目 
~ 国 计划 


苹 愉 定 计 划 编 制 格式 
书 导 定义 计划 员 参 数 文件 
* 苹 导 定义 权限 组 
" 国 导 管理 权限 
» 技术 帮助 
图 5.1.1-18 


Q@ 定义 计划 编制 格式 
为 计划 数据 录入 制定 输入 模板 格式 。 执 行 后 可 选择 “创建 ”/ “修改 格 式 ”。 这 里 创建 
一 个 通用 的 模板 格式 如 图 5. 1. 1-19 和 图 $. 1. 1-20 所 示 。 


一 般 数 据 选择 : 
特征 着 
被 选 特性 
名 称 品 图 从 文本 图 至 
刁 咎 类 型 | 口 | 加 上 局 部 变星 口 


局 部 变 里 MM 2 


注意 : 预算 处 理 
过 程 为 PREP， 记 
孙 类 型 为 1，BCS 
值 类 型 通常 为 B1， 
工作 流 状态 为 P 


$6 


列 定 义 : 


禄 名 国 罗 本 面 欧 国 EaX 式 国定 图 史 数字 格式 新 所 题 列 FMDBT 中 是 反 向 负数 据 保 存 ， 


为 了 保持 录入 习惯 ,在 这 时 


常规 则 预算 计划 格式 公式 
看 不 标题 列 要 使 用 反 向 公式 
基金 中 心 承诺 项 基金 工 金 计 则 | 预算 金额 
XXX XXX,， XXX XX 


局 


计划 格式 ZEMOOOO1 


图 5. 1.1-20 


注 : 用 户 也 可 从 SAP 提供 的 标准 格式 中 复制 进行 修改 。 男 外 列 定义 中 用 到 的 账户 分 
配 要 素 ， 在 计划 录入 界面 中 其 录入 值 需 要 为 空 时 ,需要 使 用 事务 码 GCS1 为 FMBDT 的 主 
数据 定义 检查 表 (T800D) 中 该 账户 分 配 要 素 字 段 设置 为 允许 初始 值 上 载 (T800D- PLA- 
NINIT=“X’ ) 。 

@) 定义 计划 员 人 参数 文件 

定义 用 户 自 定制 的 计划 参数 ， 如 图 $. 1. 1-21 所 示 。 


更 或 痢 轿 "- 左 计 他 及 委 红 交尾 “ 极 卜 
多 为 几 轩 夕 节 区 忆 


对 话 结构 | 

二 馈 一 般 计划 员 参 数 文件 
5T 计 划 才 档 

了 回 表 格 的 计划 任 委 
。 问 默认 参数 


| 权限 组 | 


2. 选 中 建 好 的 参数 文件 ， 双 
击 “ 可 计划 表格 ”， 进 入 汇 


网 和 目 圈 旦 网 县 斩 凰 


吓 汪 和 | [0007| | 3 .新建 一 个 汇总 表 ， 
计划 移 数 文件 i 表格 名 称 


口 一 般 计 划 员 参数 文件 解释 


| 本 计划 表格 


EA 货币 分 本 代码 | 
FNMEDT| 


5. 加 入 用 户 自 


对 结构 计划 名 数 文 件 0001| 一 
ET 己 创建 的 表格 [| 
问 梧 计划 吉 格 所 | 式 即 可 
了 名 志 相 的 计划 在 务 。” 名 ET ERE 
FE 
”器 默认 参数 选 上 这 个 激活 综合 


| 表格 的 计划 任务 gs 
项 目 | 格式 -一 | 基数 预览 ”| 综 避 
ZN0O000T 通用 常规 风 上 算计 划 录 入 CD 


的 EXCEL 来 录入 


图 $. 1.1-21 


另外 用 户 可 以 定义 一 个 用 于 灵活 的 EXCEL 上 载 的 格式 ， 比 如 这 里 复制 ZFM00001 到 
ZFM00002， 把 格式 中 的 反 向 公式 去 掉 ， 只 留 下 正常 预算 金额 录入 ， 完 成 后 可 以 激活 EXCEL 
综合 ， 选 中 ZFM00002 行 ， 然 后 再 双击 默认 参数 ， 如 图 5. 1. 1-22 所 示 。 

在 图 5. 1. 1-22 中 录入 相应 参数 后 ， 单 击 区 按钮 ， 弹 出 图 5. 1. 1-23 所 示 窗 口 。 

在 图 $. 1. 1-23 中 单 击 “ 启 用 宏 ” 按 钮 ， 进 入 EXCEL 界面 ， 如 图 $. 1. 1-24 所 示 。 

完成 后 ， 保 存 文件 描述 以 及 EXCEL 格式 即 可 。 可 以 将 该 文件 另存 为 EXCEL 文档 ， 作 为 
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BestRun China 
FM 支付 预算 


版 本 PO1l - 
ps [| 相应 参数 录入 后 ， 单 击 这 里 
记 账 期 间 三 生成 EXCEL 文 件 描述 
记 账 期 间 [12 | 
预算 类 型 Z001 下 级 公司 预算 
图 5.1.1-22 
安全 警告 Es Is 


您 要 打开 的 文档 中 包含 宏 。 


这 人 站 通常 可 " ;但 这 些 宏 
荡 六 这 荣县 宫 果 朱 通 常 可 以 确保 安全 ， 但 如 果 这 些 宏 本 身 


详细 信息 电 ) 


图 $. 1. 1-23 


rgb 9 T 
CITB 


以 ”一般 文 件 ge 图 保存 文件 描述 ”图 保存 Excel 格 式 


日 3 POs 
POPER_FRONM_ 


BestRun China 
FM 支付 预算 


见 
| 6 | 预算 类 型 


下 执 公 司 预算 
基金 


基金 中 心 基金 计划 金额 
280001 -1200 
| 9 [280002 -240 
基金 计划 -1440| 


1 10 重金 中 必 


单 击 “ 一 般 文件 ”， 设 置 通用 文件 名 ， 比 如 
FM_PLANN*.TXT， 即 意味 着 所 有 用 TXT 
格式 上 载 的 文件 名 都 包括 


图 $. 1. 1-24 


EXCEL 文档 灵活 上 载 的 文件 模板 ， 如 何 进行 上 载 后 面 在 计划 操作 中 再 讲 。 
3. 预算 分 录 任 证 
如 图 $. 1. 1-25 所 示 ， 可 按 以 下 几 项 进行 。 
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到 预算 分 录 估 证 的 字段 控制 


起 激活 首 消 和 泪 任 证 的 原 
起 为 分 录 储 证 维护 编号 范围 间隔 


4 任 证 定义 
oa 罗 定 尺 RE 型 
NE: 
尼 


志 淹 和 区 改变 任 证 维护 编号 范围 间隔 


人 汶 和 党 任 下 家庭 编号 定义 编号 范围 间隔 


地 定义 预算 工作 台 的 设置 

地 定义 多 个 预算 分 录 的 格式 
” 国 只 激活 缩 碱 流程 UI 
OBE (中 人 醒 表 格 到 打印 预算 作证 
RE. ACS: 


激活 每 个 应 用 程序 的 汇总 方案 


字段 状态 


恩人 定义 字段 状态 变 式 
双修 分 本 字 | 式 


六 组 
12 民 时 33 维护 字 耻 并 态 定义 
的 最 时 分 本 字段 枯 态 定义 


预算 优 证 中 可 更 改 的 字段 


起 定 义 预算 优 汪 中 可 更 改 字段 的 参数 文件 
(四 将 可 更 改 字 段 的 参数 文件 分 配 到 乱 证 类 型 


预 过 账 预算 作证 的 更 改 日 志 


四 人 激活 已 过 账 预 算 文档 的 更 改 日 志 
”对 侈 显示 已 过 账 预算 文档 的 更 改 日 志 
蕊 钨 昨 除 预 过 账 的 预算 任 证 的 更 改 日 志 


» 人 im 


网 定义 预算 金额 的 编辑 选项 
避风 为 振 证 记录 定义 普 换 


钳 证 类 型 如 图 5. 1. 1-26 所 示 。 


Q 定义 凭证 类 型 
为 预算 定义 录入 的 凭 
sx i 
1 用 
O00 02 
loot 0 
z000 01 
出 zol 02 


针对 业务 场景 中 用 到 的 预算 类 型 (三 类 : 常规 类 、 发 布 类 、 


证 类 型 : 
(1) 号 码 范 围 定义 凭 


图 


中 
口 4 统计 的 
DO 1 预算 
口 2 释放 
口 1 预算 
口 1 预算 
5.1.1-26 


拒 证 类 型 编号 的 号 码 段 。 
1 预算 一 一 用 于 常规 类 预算 类 型 的 预算 录入 ; 2 释放 一 一 用 于 发 布 类 


3 自动 发 布 的 预 . ”上 


bd 


4|14|4|94 


统计 性 类 ) 来 建立 预算 凭 


Gy A a 
流 模板 WS12300025 、WS12300026) 。 


天 证 想 启 用 工作 流 ， 可 以 选择 激活 工作 流 (SAP 系统 提供 的 工作 


， 如 图 5. 1. 1-27 


， 为 分 录 凭 证 维护 编号 范围 间隔 
第 也 中 图 5. 1. 1-26 里 的 凭证 类 型 指定 的 号 码 范围 分 配 和 凭证 起 始 编号 
二 
号 年 起 始 编 号 截止 编号 | 
01 2015 1000000000 1999999999 
01 2016 1000000000 1999999999 
O01 2017 1000000000 1999999999 
0l 2018 1000000000 1999999999 
02 2015 2000000000 2999999999 
02 2016 2000000000 2999999999 
02 2017 2000000000 2999999999 
02 2018 2000000000 2999999999 
03 2016 3000000000| 3999999999 
03 2017 3000000000 3999999999 
03 2018 3000000000 3999999999 
图 $. 1. 1-27 
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@) 为 预算 改变 凭证 维护 编号 范围 间隔 
为 第 中 中 图 5. 1. 1-26 里 凭证 类 型 指定 的 号 码 范围 分 配 和 凭证 修改 的 编号 范围 ， 如 
图 5.1.1-28 所 示 。 


芭 国 | 层 层 


号 | 年。 起 始 编号 _ 截止 编号 

ol 2015 1000000000| 99939939999 
01 2016 1000000000 1999999999 1000000099 
01 2017 1000000000 1999999999 
01 2018 1000000000 1999999999 
02 2015 2000000000 2999999999 
02 2016 2000000000 2999999999 
O02 2017 2000000000 2999999999 
02 2018 2000000000 2999999999 
03 2015 3000000000 3999999999 
03 2016 3000000000 3999999999 
03 2017 3000000000 3999999999 
03 2018 3000000000 3999999999 


编号 范围 杖 态 。 “| 外 部 | 
0 


en re RD eh ee ee | ep 


DIDIDIDIDIDIDIDIDID 国 口 


图 5. 1.1-28 


由 为 预算 凭证 家 庭 编号 定义 编号 范围 间隔 
为 第 中 中 图 5. 1. 1-26 里 凭证 类 型 指定 的 号 码 范 围 分 配 文档 族 号 码 的 编号 范围 ， 如 
图 5. 1. 1-29 所 示 。 


EE 
号 年 起 始 编号 | 截止 编号 编号 范围 状态 | 外 部 | 
01 2015 1000000000 1999999999 1000000002 口 
01 2016 1000000000 1999999999 1000000000 口 
01 2017 1000000000 1999999999 病 口 
01 2018 1000000000 1999999999 0 口 
02 2015 2000000000 2999999999 加 口 
02 2016 2000000000 2999999999 加 口 
02 2017 2000000000 2999999999 辆 口 
02 2018 2000000000 2999999999 了 口 
03 2015 3000000000 3999999999 加 口 
03 2016 3000000000 3999999999 六 口 
03 2017 3000000000 3999999999 向 口 
03 201813000000000| 8999999999 0 口 
图 5. 1. 1-29 


@) 定义 预算 工作 台 的 设置 

定义 预算 工作 台 的 布局 样式 ， 如 图 5. 1. 1-30 所 示 。 

用 户 可 以 根据 需要 定义 符合 自己 习惯 和 需求 的 布局 样式 。 比 如 ， 没 有 启用 准予 和 功能 范 
围 ， 就 把 这 两 个 隐藏 了 【〈 设 为 没有 显示 ) 。 

(@ 定义 多 个 预算 分 录 的 格式 

定义 多 重 预算 分 录 输 入 时 的 窗口 布局 样式 。 如 图 $. 1. 1-31 所 示 ， 以 一 个 多 层 预算 结构 
的 需求 来 定义 一 个 多 重 预算 分 录 录 入 窗口 布局 。 
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各 儿 目 罗 芭 从 尼 斩 县 
= “新 条 目 ” 加 一 


8 工作 和 的 格式 - 单 击 此 按 甸 进 入 
有 定 
格式 变 式 lz800 | 
工作 和 的 格式 
描 术 000 时 工作 后 格 | ] | 图 二 
预算 类 别 坎 省 值 ~ 
现金 有 效 年 从 2 列 ~ 列 定 位 
预算 类 型 了 表 关 > 
准予 0 没有 显示 ~ 
基金 2 列 ~ 列 定 位 
基金 中 心 2 殉 ~ 列 定 位 
承 湛 项 目 2 列 ~ 列 定 位 
回 有 项 目 类 别 
功能 范围 [0 没有 显示 = 
基金 支持 的 项 目 计划 2 列 列 定 位 
期 间 1 素 头 
分 配 代码 1 | 
口 自动 隐藏 生成 的 和 


复制 


本 3 0 十 2800 用 户 定义 多 重 格式 


图 5. 1. 1-31 


在 图 $. 1. 1-31 中 选中 定义 的 格式 条 目 ， 单 击 “ 表 头 ” 进 入 表 头 定义 ， 如 图 $.1. 1-32 
所 示 。 


[| 区 oool| 
ET 


= 


| 分 本 代码 


作证 类型 re 
定义 好 参数 后 ，| 和 EN 杰 1 已 过 账 的 
双击 进入 图 。 上 添 异 式 Ion 
$5.1.1—33 处 理 # 葵 六 参数 
版 本 # 输入 参数 
图 $. 1. 1-32 


(1) 分 配 代码 : 录入 年 度 值 在 期 间 上 的 分 配方 式 ， 通 常 指 定 1， 即 月 平均 分 配 。 
(2) 凭证 类 型 : 预算 凭证 的 类 型 ， 指 定 为 #， 代 表 该 值 在 录入 界面 中 手工 输入 ， 也 可 指 
定 是 常数 ， 即 固定 不 变 的 凭证 类 型 。 
(3) 凭证 状态 : 指定 生成 的 凭证 是 预制 过 账 ， 还 是 已 过 账 的 。1 为 已 过 账 的 ;2 为 预制 
(4) 添加 模式 : 生成 凭证 的 更 新 数据 库 模式 。ON: 打开 添加 模式 ， 在 原 有 基础 上 将 录 
入 的 数据 以 增加 的 模式 更 新 到 数据 库 ; OFF: 关闭 添加 模式 ， 将 录入 的 数据 以 覆盖 的 模式 更 
新 到 数据 库 。 
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(5) 处 理 : 预算 处 理 过 程 ， 可 以 指定 为 #， 代 表 在 界面 中 录 人 ， 也 可 指定 为 常数 。 

(6) 版 本 : 预算 版 本 ， 可 以 指定 为 #， 代 表 在 界面 中 录入 ， 也 可 指定 为 常数 。 

完成 表 头 参数 定义 后 ， 双 击 图 5. 1. 1-33 中 “ 表 标 签 ”， 进 入 表 标 签 的 定义 ， 如 图 $. 1. 1-33 
所 示 。 


| . 格式 变 式 Z00001| | 双击 “分 录 列 ”， 进 入 


人 图 5.1.1-34， 定 义 分 录 列 
全 志 标 答 : 
E ) 3 Ee 活动 的 | 层次 结构 视图 | 
. 全 针 区 | 轩 芭 8 Opo 多 层 7 和 党 结构 录入 


图 5.1.1-33 

层次 结构 视图 : 在 案例 中 使 用 多 层 预 算 结 构 录 人 预算 凭证 ( 注 : 多 层 预算 结构 必须 激 
活 ， 未 启用 多 层 预算 结构 的 不 选 ) ， 所 以 选中 。 

在 图 $. 1. 1-33 中 双击 “分 录 列 ”进入 分 录 列 定义 ， 如 图 5. 1. 1-34 所 示 。 


对 话 结构 | 格式 变 式 Z00001 
表 标 签 TAB1 
分 录 列 、 i 
| 编号 ”| 预算 类 别 。 | 会 计 年 度 | 现金 年 i 型 | 预算 类 型 “说明 | 标题 
1 9F 付款 v# 1 预算 了 # 付款 预算 会 计 年 度 号 &2 8&3 ”付款 预 冯 
i 分 录 列 
击 “ 显 示 列 *"， 上 
进 入 仅 显示 列 的 | 编号 | 标题 “| 文本 变 式 1 | 文本 变 式 2 | 文本 变 式 3 文本 变 式 4 | 
布局 定义 ， 见 图 1 付款 JSkFISCYEAR 会 计 年 度 v&BUDTYPE 预算 类 型 v&PROCESS 处 理 Y MM 
5.1.1-35 
图 5. 1. 1-34 


预算 类 别 : 可 以 指定 为 #， 代 表 在 界面 中 录入 ， 也 可 指定 为 常数 。 

会 计 年 度 : 预算 凭证 的 会 计 年 度 ， 可 以 指定 为 #， 代 表 在 界面 中 录入 。 

预算 值 类 型 对 应 三 种 预算 类 型 的 值 ， 必 须 和 对 应 的 预算 类 型 相 适 应 ， 有 三 种 ， 即 常规 
预算 类 型 B1 、 发 布 类 预算 类 型 R1、 统 计 类 预算 类 型 S1。 

预算 类 型 预算 类 型 ， 可 以 指定 为 #， 代 表 在 界面 中 录入 ， 也 可 指定 为 常数 ， 预 算 类 型 
必须 和 预算 值 类 型 相 匹 配 。 

标题 : 定义 多 重 预算 分 录 工 作 台 中 金额 输入 列 名 称 ， 可 以 用 文本 + 文本 变 式 ( 四 个 变 式 
0 

文本 变 式 1: 通过 下 拉 框 可 指定 变 式 值 来 自 哪 个 字段 ， 比 如 &FISCYEAR 会 计 年 度 。 

文本 变 ee 通过 下 拉 框 可 指定 变 式 值 来 自 哪个 字段 。 

文本 变 式 3: &3, 通过 下 拉 框 可 指定 变 式 值 来 自 哪个 字段 。 

文本 变 式 4: &4, 通过 下 拉 框 可 指定 变 式 值 来 自 哪 个 字段 

完成 定义 后 ， 在 图 5.1.1-34 中 可 以 双击 “显示 列 ”， 进 入 仅 显 示 列 的 设置 ， 如 
图 5. 1. 1-35 所 示 。 

关键 值 ， 指 定 仅 显 示 列 中 的 金额 来 源 的 定义 的 关键 统计 指标 。 比 如 这 里 选择 的 是 当前 预 
算 金 额 。 用 户 也 可 以 指定 自己 定义 的 关键 统计 指标 ( 非 CO 中 的 主 数据 统计 指标 ) ， 比 如 可 
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对 活 结 构 | 格式 变 式 [zoo001]| 可 以 指定 显示 列 的 
签 值 来 自 哪 个 关键 值 


指标 。 比 如 这 里 是 
-Da 和 当前 预算 
” 口 分 录 列 ; 


标题 


个 预算 类 型 的 当前 预算 。 


每 种 预算 类 型 的 当前 预算 (已 过 账 预 算 ) 81 


， 合 显示 列 , 
济 


@ 分 配 表格 到 打印 预算 凭证 

为 预算 凭证 类 型 分 配 在 FMBB 中 打印 用 的 SFP 表格 。 

逐一 为 每 个 凭证 类 型 + 处 理 分 配 打 印 的 SFP 表单 格式 ，SAP 系统 提供 了 默认 模板 的 
FM_ENTRY_DOCUMENT， 用 户 也 可 以 参照 此 表格 ( 见 图 5.1.1-36)， 开 发 自己 的 SFP 表 
单 格式 然后 分 配 在 这 里 。 


图 5.1.1-35 


?多 [BF 昨 民 罗 已 忆 电 


凭证 类 型 | 处 理 | 表格 对 象 名 称 

000 BALA | 
Y000 COYR FH_ENTRY_DOCUNMENT 

000 DIST FNH_ENTRY_DOCUNMENT 

000 ENTR FH_ENTRY_DOCUNMENT 


图 5.1.1-36 


定义 字段 状态 变 式 
定义 财务 管理 范围 的 预算 凭证 的 字段 状态 变 式 ， 如 图 5. 1. 1-37 所 示 。 


移 冰 系 目 圈 图 只 怕 匠 怕 


字段 状态 变 式 | 指 术 

2800 ,FM2800 字 段 状 态 变 式 | 
| 
图 $. 1. 1-37 


为 财务 管理 范围 分 配 字 段 状态 变 式 ， 如 图 5. 1. 1-38 所 示 。 


多 冰 和 目 圈 国内 怕 匠 层 


字段 杖 态 这 式 的 人 本 
FM 范围 | 字段 状态 变 式 
2800 ,280d| 
图 5.1.1-38 
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Q0 定义 字段 状态 组 

用 户 可 以 根据 要 控制 的 凭证 类 型 来 建立 字段 状态 组 ， 比 如 这 里 的 场景 分 成 了 两 种 : 一 个 
是 通用 Z001 (什么 都 可 输入 ， 不 强制 ) ; 另 一 个 是 用 于 项 目 预算 的 Y001， 要 求 基金 计划 程 
序 必 须 录 入 ， 如 图 $. 1. 1-39 所 示 。 

@ 分 配 字段 状态 组 

逐一 为 预算 凭证 类 型 + 预算 处 理 分 配 归 属 的 字段 状态 组 ， 如 图 $. 1. 1-40 所 示 。 


著 
优 证 类 型 处 理 字段 杖 态 组 

000 ~ zol 

7000 BALA 已 清算 的 条 目 YY001 

000 COWR 结 转 ~z00l 

000 DIST 分 销 7 YO0l 

000 ENTR 输入 001 
000 RBBP 增加 预算 的 收 - [roodl | 
7000 ”RETN 返回 ~zool | 
000 TRAN 传输 Mi | 
: Se 000 sUPL 补充 ~Yool | 
字 役 所 组 en 描述 | 000 TRCE 补 进 合法 转账 。 v Y001 | 
| Z000 YZ001 | | 
ol 区 二 二 :项 目 预 | | Z000 ”BALA 已 清算 的 条 目 ~zool | 

2001 FM2800i 通用 预算 Z000 ”COVYR 结 转 ~ Z001 

图 5.1.1-39 图 5.1.1-40 


@ 维护 字段 状态 定义 

为 每 一 个 字段 状态 定义 的 每 个 字段 指定 界面 状态 控制 : 隐藏 、 输 出 〈 即 只 显示 )、 
填 、 可 选 ， 如 图 5.1.1-41 所 示 。 比 如 这 里 对 项 目 预 算 的 状态 定义 ， se 
填 ， 则 勾 选 必 填 。 


| 图 wna 四 Es 选中 定义 好 的 字段 状态 定义 ， 


_ 对话 结构 维护 字段 杖 态 定义 | 双击 进入 详细 字段 状态 控制 定 
4 pe | ad 上 x 义 ， 见 下 图 


算 状 态 格式 | 
用 预算 状态 格式 


多 中 胃 加 最 


| 对 活 结 构 
| > 加 维护 字段 状态 定义 
”名 编辑 字段 状态 定义 


逐一 为 每 个 字段 指 
定 界 面 的 显示 状态 


ole)le)[e)lo)le)le) 


曲 分 配 字段 状态 定义 
为 字段 状态 变 式 分 配 字 段 状态 组 及 其 对 应 字段 状态 定义 ， 如 图 $. 1. 1-42 所 示 。 完 成 这 
步 后 即 可 实现 按 和 凭证 类 型 分 配 的 字段 状态 组 的 字段 状态 定义 来 进行 控制 。 
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密 新 条 目 思维 区 
| 字段 状态 定义 分 醒 | 
字段 状态 变 式 字段 枯 态 组 字段 状态 定 多 
2800 YOO1 ,Yoo0dl 
2800 ZO01 ZO000 
图 5.1.1-42 


Q 史 定义 预算 凭证 中 可 更 改 字段 的 参数 文件 

新 增 参数 文件 后 ， 分 别 指定 预 过 账 凭证 和 已 过 账 凭证 可 修改 的 字段 ， 很 明显 ， 两 种 状态 
的 凭证 可 修改 的 字段 不 一 样 ， 其 中 预 过 账 凭证 可 修改 的 字段 比较 多 ， 而 已 过 账 的 只 提供 了 附 
加 文本 的 修改 ， 如 图 5. 1. 1-43 所 示 。 


ET TE 选中 参数 文件 双击 ， 进 入 国 
二 ， 定 义 预 过 账 凭 证 可 修改 
对 话 结构 的 字段 


ET 一 
” 门 纺 加 于 过 赎 基 证 的 区 数 广 全 rn 选中 参数 文件 双击 ，j 
-中 编 加 忆 过 账 任 下 的 参数 仁和 
的 字段 
人 nara ER 
， 车 账 任 证 的 参 二 总 定义 字段 参考 
,总 编 加 过 账 作证 的 参数 文件 | 导 编 担 遍 二 账 基 下 的 基文 件 二 二 rr 一 
一 字段 名称 EE ， 名 编辑 已 过 账 作证 的 参数 文件 | 时 剧 电 过 账 用 的 参数 
出 凭证 日 期 加 字段 名 称 区 | 
过 三 目 基 拾 头 文本 
| 年度 Cohort 四 | 图 三 文本 
公共 法 加 = 文本 加 称 
法 下 
局 了 
恒基 多 回 
图 二 | 晨 金 必 避 
承诺 项 目 可 
:| 号 能 贡 轩 加 
| 于 金 计 芭 
1 有 间 期 间 吕 
| 金额/ 期间 /DK yl 
拾 基文 示 回 
文本 5 
， 芭 本 名 称 


图 5. 1.1-43 

(9 将 可 更 改 字段 的 参数 文件 分 配 到 凭证 类 型 

为 财务 管理 范围 的 预算 凭证 类 型 指定 在 上 一 步 指定 的 凭证 字段 可 修改 的 参数 文件 ， 
如 图 5. 1. 1-44 所 示 。 


移 新 条 目 时 只 罗 
分 本 可 更 疏 字 自 的 多 娄 廊 人 
FM 范围 | 凭证 类 型 | 参数 文件 名 称 
2800 3001 ,0001| 
2800 YO00 0001 
2800 TY001 0001 
2800 ZO000 0001 
2800 Z001 0001 
图 5. 1. 1-44 
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(9 激活 已 过 账 预算 文档 的 更 改 日 志 

激活 预算 凭 人 i 记录， 如 图 5. 1. 1-45 所 示 。 
| 圈 国 维 居 暂 屋 

预 过 账 优 证 更 改 历史 记录 的 激活 


财务 管理 范围 [更改 历 史记 录 的 激活 状态 
2800 


B 更 改 历史 记录 对 作证 抬头 和 任 证 行 活动 
H 更 改 历史 记录 侈 对 凭证 抬头 活动 
和 更改 历 史记 录 不 活动 


图 $. 1. 1-45 


@ 追加 预算 行 项 目 

这 是 一 个 特殊 需求 的 功能 ， 即 在 录入 预算 凭证 行 后 ， 可 以 根据 录 和 人 的 预算 行 来 生成 一 个 
新 的 预算 行 ， 其 各 个 账户 分 配 要 素 以 及 预算 类 型 、 预 算 类 别 等 相关 数据 可 以 通过 原 录 入 的 行 
派生 推导 得 出 ， 最 终 赁 证 保存 时 一 行 录 和 人 生成 两 行 预算 数据 。 通 常情 况 下 这 个 功能 可 以 不 激 
活 ， 视 企业 业务 特殊 需求 来 决定 是 否 激活 。 激 活 这 个 功能 有 以 下 两 步 ， 如 下 : 

(1) 为 附加 预算 项 目 凭 证 定义 派生 策略 。 

为 追加 预算 行 项 目 定 义 派生 策略 ， 派 生 规则 用 户 可 根据 情况 来 推导 目标 数据 ， 如 账户 分 
配 要 素 、 预 算 类 别 、 预 算 类 型 等 ， 如 图 5. 1. 1-46 所 示 。 


预算 作证 附加 行 的 派生 
| 二 向 记 约 步 肖 
ys | 描述 
激活 附加 行 
抬头 文本 【0- 8) ADD LINE 
抬头 文本 9-42 
图 5. 1. 1-46 


除 此 以 外 ， 为 了 激活 附加 行 写 人 ， 必 须要 在 推导 规则 步 又 中 指定 目标 字段 TARGET 
FIELDS~ FLG_ADD_LINE 的 值 等 于 X， 如 图 5. 1. 1-47 所 示 。 


分 配 
步 又 撕 术 激活 了 加 行 
[Lo | 
A | 
〇 源 字段 原始 
字段 | | 
回 常数 [x| 
目标 字段 原始 TARCET FIELDS 
字段 Le_aDD_LINH| 附加 行 的 激活 
图 5. 1. 1-47 
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(2) 激活 附加 预算 行 项 目 。 

此 定 在 SAP 的 哪些 源 应 用 程序 (或 应 用 业务 ) 中 激活 使 用 附加 行 项 目的 写 入 ， 比 如 在 
BWB 源 应 用 程序 ( 即 预 算 工 作 台 ) 中 激活 附加 项 目的 写 人 ， 则 在 此 行 的 “附加 行 ” 列 打 
勾 ， 如 图 5. 1. 1-48 所 示 。 


多 网 尼 匠 怕 


激发 附加 行 的 创建 
| 源 应 用 程序 。 | 措 术 附加 行 。 | 
| ABP E . 
| IB&API-ED ”创建 BAPI 条 目 赁 证 Y 
ers 来 自 SAP BW 的 计划 数据 传输 国 
国光 预算 工作 台 
ccr 承诺 结 转 D 
| ICEBALANCE 本 盖 组 清 账 口 
| ICOPY-ED ”复制 输入 人 证 Y 


图 5.1.1-48 


除了 用 SAP 提供 的 配置 来 激活 附加 行 项 目的 写 入 外 ，SAP 系统 还 提供 了 BADI: FMKU_ 
BUDGET_LINES 的 ADD_LINES 方法 来 供用 户 增强 开发 预算 附加 行 的 写 和 人 。 

48 定义 预算 金额 的 编辑 选项 

指定 在 预算 工作 台中 对 录入 的 预算 金额 的 正 、 负 号 及 小 数位 数 显示 ， 如 图 $. 1. 1-49 所 
示 。 收 入 符号 : 承诺 项 目 为 30+2 的 (收入 类 ) 是 用 正 、 负 号 来 代表 录入 收入 。 费 用 符号 : 
承诺 项 目 为 30+3 的 (费用 类 ) 是 用 正 、 负 号 来 代表 录 和 费用。 默认 情况 下 两 者 都 用 正 号 来 
代表 录入 。 有 时 与 外 部 系统 集成 时 ， 可 能 收入 是 用 负 人 金额 来 代表 正 收 入 的 ， 这 种 情况 下 为 与 
外 部 集成 保持 一 致 ， 可 能 就 会 设 定 为 负 号 。 


定义 预算 金额 的 编辑 选项 
FM 范围 | 小 数位 | 收入 符号 | 费用 符号 
2800 2 2 正 v2 上 v 
| 回 Ei ” [i ” 
区 区 区 
图 5. 11_49 
d9 为 凭证 记录 定义 替换 


为 预算 凭证 定义 替代 功能 ， 它 的 替代 是 使 用 派生 策略 推导 来 完成 的 ， 如 图 5. 1. 1-50 
所 示 。 


饮 国有 国有 忠 
预算 任 证 中 的 字段 值 的 苦 代 
罗 坛 顺序 的 步 双 
激活 | 维 ..” 洲 


为 3 & 置 标记 1 
避 金 中 心 建议 若 任 证 类 型 = 0002 范例》 


[| 垢 
| 人 曾 | 派生 规 由 FM2800 任 证 类 型 对 应 的 预算 类 别 


图 5.1.1-50 
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Rs 己 的 实际 情况 来 替代 相关 字段 ， 比 如 预算 凭证 中 的 用 户 扩 展 自 定义 字 
段 、 行 项 目 文 本 等 。 为 了 完成 替代 的 写 入 ， 必 须 在 派生 规则 步骤 定义 中 设置 TARGET_ 
FIELDS~ FLG_SUBSTITUTE J | 1.1-51 所 示 。 


Lo J#mm 
条 件 

口 源 字段 原始 TEA 
字段 E 

OW [= 

目标 字段 原始 |TARGET_FIELDS | 
字段 如 果 需 要 代 若 由 标记 设置 

图 $. 1. 1-51 


除了 使 用 SAP 系统 提供 的 派生 策略 规则 来 完成 替代 外 ， 用 户 还 可 以 采用 扩展 增强 
BADI: FMKU_BUDGET_LINES 的 方法 SUBSTITUTE_DATA ， 来 完成 用 户 自 定 义 逻 辑 的 相关 
字段 的 替代 。 

4. 控制 预算 流程 

控制 预算 流程 如 图 5. 1. 1-52 所 示 。 


控制 预算 流 各 
。 >、 收入 增加 预 答 = 
ey 加 涉 活 入 增加 书 和 的 和 训 明 
局 @@ 定义 统 计 指标 恒 个 定义 收入 增加 预算 对 象 的 派生 策略 
思 二 辟谷 维护 收入 增加 预算 的 计算 公式 
一 至 愉 查 3 2 维护 规则 生成 的 派生 第 申 
国 多 总 骏 分 如 知 开 定义 检查 库 hl 
2 & 为 入 算 地 址 定义 检查 库 EE ee RIB 规则 的 更 必 日 志 
分 本 预算 分 录 侍 证 给 检查 库 17 让 交 
二 贞节 @@ 纤 Pi 进 组 的 闹 中 范围 
i ”人 似 局 罗 轩 成 CE 规 单 一 派生 第 略 
避 他 定义 文 示 模板 区 忆 从 激活 补 进 合法 的 更 改 日 志 
全 志 
局 中 定义 祯 莉 文本 的 关键 什 ”对 从 呆 和 Mh 进 合法 的 更 孜 晶 志 
忌 侈 激活 预算 文本 的 处 理 模式 
”对 从 分 醒 基 金管 理 预算 文本 的 格式 


图 5. 1. 1-52 
Q@ 激活 期 间 控制 
这 个 是 可 选项 功能 ， 激 活期 间 控 制 后 ， 针 
对 预算 编制 的 处 理 可 以 按期 间 进行 控制 。 通常。 辐 WEeL 
接 年 度 来 控制 的 企业 不 需要 激活 ， 需 要 按期 间 。 目 R 下 
来 编制 下 达 预 算 的 企业 ， 可 以 激活 这 个 功能 。 
这 里 配置 了 一 个 预算 版 本 Z03 来 激活 期 间 控 
制 ， 如 图 5. 1. 1-53 所 示 。 
激活 期 间 控 制 的 版 本 ， 除 了 对 版 本 的 状态 进行 设置 (TCODE: FMBOSTAT) 外 ， 还 要 
使 用 事务 码 FMOPER 来 设置 各 个 期 间 的 开 、 关 ， 如 图 5.1. 1-54 所 示 。 


图 5. 1. 1-53 
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,对话 结构 | FM 范围 2800 
7 句 未 清 预算 期 间 
， 回 按 基金 的 示 


”未 清 预 算 期 间 
预算 类 别 | 版 本 | 年 度 | 从 Es 
9F 付款 |jzo3 2016 1 1 引 
96 承诺 v Z03 2016 1 12 
9J 财务 预算 v 703 2016 1 12 
图 5.1.1-54 
@ 编辑 状态 


定义 预算 状态 控制 哪些 预算 处 理 ， 指 定 状 态 的 哪些 预算 处 理 可 以 录入 。 通 常会 定义 一 个 
关闭 所 有 处 理 的 状态 〈 即 不 分 配 任何 处 理 ) 来 关闭 预算 录入 ， 其 他 状态 情况 可 视 企 业 需 求 

配置 案例 这 里 配置 了 三 个 : 关闭 了 预算、 计划 预算 (只 人 允许 计划 录入 ) 、 人 允许 预算 ， 
如 图 5. 1. 1-55 所 示 。 


- a a 


对 话 结构 | | 状态 定义 


二 司 扶 丰 EX FM 范围 。 | 状态 描述 (5) 擅 述 (UD) 

: 人 5 国 E 允许 预算 允许 预算 的 编制 和 修改 

， 口 状 态 控制 设置 (统计 ) 2800 STAT02 计划 预算 保 允 许 计划 预算 

"加 使 用 BT 组 (预算 ) 的 杖 芭 | |2800 STAT99 关闭 预算 关闭 预算 不 允许 的 预算 业务 
"四 使 用 BT 组 (统计 ) 的 状 苞 


图 $. 1. 1-55 


其 中 的 状态 “STAT99”， 表 示 不 为 其 分 配 任何 预算 处 理 。 5.1.1-55 中 选中 
“STAT01” 这 一 条 ， 双 击 “ 状 态 控制 设置 (预算 )”， 为 状态 “STAT01” 常 规 预 算 类 型 分 配 
预算 处 理 ， 如 图 5. 1. 1-56 所 示 。 


状态 控制 设置 (预算 ) 

预算 类 别 | 处 理 | 预算 类 型 

9F 付款 本 ~Y001 | 
9F 付款 本 v z000 

9F 付款 + jzool 

9G 承诺 本 v z000 

9G 承诺 本 v z001 

9J 财务 预算 + v ZO00 

9 可 财务 预算 vv 术 v ZO01 

图 5.1.1-56 


图 5.1.1-56 中 分 配 了 所 有 的 预算 处 理 。 在 图 5.1.1-55 中 双击 “状态 控制 设置 ( 批 
准 )”， 为 状态 “STAT01” 发 布 类 预算 类 型 分 配 预算 处 理 ， 如 图 5. 1. 1-57 所 示 。 

5. 1. 1-57 中 分 配 了 预算 类 型 7100 所 有 人 允许 的 预算 处 理 。 在 图 5.1.1-55 中 双击 “ 状 
态 控 制 设 置 (统计 )”， 为 状态 “STAT01” 统 计 类 预算 类 型 分 配 预算 处 理 ， 这 里 没有 分 配 而 
是 使 用 了 统计 预算 类 型 组 来 分 配 ， 见 后 面 图 5. 1. 1-59。 

在 图 5.1.1-55 中 双击 “使 用 BT 组 (预算 ) 的 状态 控制 设置 "， 为 状态 “STATO1” 常 
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规 类 预算 类 型 采用 预算 类 型 组 的 方式 来 分 配 预算 处 理 ， 如 图 $. 1. 1-58 所 示 。 


| 状态 控制 设置 (批准 ) 
预算 类 别 | 处理 | 一 
”9F 付款 YDISR 分 配 接收 [vjz100 ”使用 BT 组 (预算) 的 杖 态 控制 设置 | 
9F 付款 YDISS 分 配 发 送 v2Z100 预算 类 别 处 理 预算 类 型 组 | 
| 9F 付款 ”YENTR 输入 ~ Z100 9F 付款 一 上 v03 
|eF 付款 YRETN 返回 ~ Z100 96 承诺 Mi v03 
9F 付款 SUFL 补充 ~ z100 9J 财务 预算 上 # v03 
图 5.1.1-57 图 5.1.1-58 


注 : 03 为 常规 类 预算 类 型 组 。 

在 图 5.1.1-55 中 双击 “使 用 BT 组 (统计) 的 状态 控制 设置 "， 为 状态 “STAT01” 统 
计 类 预算 类 型 采用 预算 类 型 组 的 方式 来 分 配 预算 处 理 ， 如 图 5. 1. 1-59 所 示 。 

注 : S1 为 统计 预算 类 型 组 。 

在 图 $. 1. 1-55 中 双击 “使 用 BT 组 (预算) 的 状态 控制 设置 "， 为 状态 “STAT02” 
(计划 预算 ) 采用 预算 类 型 组 方式 分 配 PREP 预算 处 理 (预算 计划 数据 时 用 的 预算 处 理 )， 
如 图 5.1.1-60 所 示 。 


”使 用 BT 组‘ 预算; 的 状态 控制 设置 
“预算 类 别 | 处理 | 预算 类 型 组 | 
国 eF 付款 YPREP 准备 0l | 
9F 付款 YPREP 准备 ”v02 
|l9F 付款 YFREP 准备 ”vv 03 
使 用 BT 组 【统计 ) 的 状态 控制 设置 9 承诺 YPREP 准备 0l 
预算 类 别 处理 mE 国 % 未 证 的 首富 Se 
二 起 所 96 承诺 YPREP 准 v03 
和 全 地 站 全 ! | 国 8J 财务 预算 PREP 准备 v 01 
le | 9J 财务 预算 YPREP 准备 02 
9F 付款 YYSUPL 51 9J 财务 预算 vPREP 准备 ”v03 
图 5.1.1-59 图 5. 1. 1-60 


@) 定义 统计 指标 

这 里 的 预算 统计 指标 ， 与 CO 里 的 统计 指标 完全 是 两 回 事 。 简 单 来 讲 ， 这 里 统计 指标 就 是 
计算 BCS 的 指标 值 ， 通 过 定义 好 的 统计 指标 ， 可 以 用 在 预算 发 布 、 预 算 一 致 性 检查 、 预 算 结 
转 、 多 分 录 预 算 工 作 台 显示 、 报 表 显 示 等 地 方 。 除 SAP 系统 提供 了 标准 的 统计 指标 外 ， 用 户 
可 根据 不 同业 务 场 景 来 定义 自己 要 使 用 的 预算 统计 指标 。 比 如 案例 里 用 到 Z100 的 发 布 类 预算 
类 型 ， 在 这 里 配置 了 一 个 来 自 Z001 预算 类 型 还 可 发 布 的 预算 金额 ， 如 图 5. 1. 1-61 所 示 。 

(1) 标题 : 指定 统计 指标 显示 的 标题 ， 可 以 带 变量 ， 如 &1 ~ &4。 

(2) 变量 1~ 变 量 4: 指定 变量 &1 ~ &4 值 来 自 哪 个 字段 的 值 。 

(3) 选择 数据 源 : 在 弹出 框 中 指定 统计 指标 计算 用 到 的 数据 源 ， 主 要 有 预算 数据 、 记 
账 数据 这 两 类 ， 前 者 是 预算 数据 ， 后 者 是 预算 消耗 数据 ， 根 据 计 算 的 数据 决定 数据 来 源 ， 在 
这 里 只 用 了 预算 数据 ， 因 此 只 选择 了 预算 数据 。 

(4) 定义 数据 来 源 ， 相 应 列 指定 对 应 的 参数 即 可 。“+/-”， 指定 的 数据 是 加 还 是 减 ; 
其 他 列 既 可 以 指定 为 “#” 即 代表 执行 界面 参数 ， 也 可 指定 为 “*” 即 所 有 值 ， 还 可 指定 为 
100 


关键 值 ZZ_UN_RELEASED ] (已 保存 ) Em 
人 完 义 | 类别 文本 | | 图 一 | 关键 值 ZZ_UN_RELEASED | (已 保存 ) 


说 明 Z100 可 发 布 的 付款 预算 ( 源 Z01+Z001) 


报表 中 显示 


传输 


从 9F 


[EE 
国 轩 + |” 
国 | - 


芝 ] 同 | 区 | 芒 J 多 j 呈 区 @ 加 | 


,| 值 类 型 | 处 理 “| 类 型 ”| 工作 .，| 会 计 .，| 现 金 年 
Bl be Z001 Pp 天 人 # 


R1 Z100 IP 僚 # | 


转 选择 数据 源 


图 5.1.1-61 


常 值 ， 具 体 每 一 列 提供 的 可 录入 项 并 不 相同 。 这 里 配置 案例 指定 了 预算 类 型 Z001 是 “+”， 
Z100 是 “-”， 即 代表 同 版 本 预算 数据 中 用 Z001 预算 类 型 的 值 减 去 Z100 的 值 ， 代 表 目 前 
Z100 还 可 以 发 布 的 预算 有 多 少 。 

(5) 类 别 : 指定 统计 指标 会 在 哪些 业务 场景 中 使 用 。 


(4) 定义 分 配 码 


在 预算 凭证 中 按照 多 期 间 录 入 一 个 总 的 数据 时 ， 在 每 个 期 间 按照 不 同 的 计算 模式 来 分 配 。 
通常 SAP 系统 提供 了 一 系列 标准 分 配 码 ， 比 如 1 (平均 分 配 ) 。 用 户 也 可 根据 自己 需要 来 定义 
分 配 ， 比 如 根据 业务 发 生 的 行业 周期 ， 指 定 各 个 期 间 承 担 的 因子 比例 ， 如 图 5. 1. 1-62 所 示 。 


分 本 代码 克 5 失业 条 节 同 基因 子 分 一 
记 .…| 因 子 因子 | 
到 4. 00 4.00 
2 5.00 5.00 
3 5. 00 5.00 
4 5. 00 5.00 
可 10. 00 10.00 
6 10.00 10.00 
了 20. 00 20.00 
8 25. 00 25.00 
9 10. 00 10.00 
10 3.00 3.00 
ml 2.00 2.00 
1 1.00 1.00 

图 5. 1. 1-62 
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@) 为 预算 分 录 和 凭证 定义 检查 库 
为 预算 凭证 分 录 行 定义 行 输入 值 时 的 一 致 性 检查 ， 如 图 5. 1. 1-63 所 示 。 通 常 不 需要 配 


置 ， 如 果 有 特殊 需求 可 以 配置 一 个 , 比如 对 输入 进行 特定 检查 ， 录 入 值 必须 大 于 0， 可 以 参 
照 如 下 步骤 进行 配置 ; 


saaa 
Se 描述 检查 规则 |0000001 | (已 保存 ) 
- 息 库 / 规 则 二 
， 名 0000001 检查 库 0000001 名 称 | 检查 祈 尘 信 录 入 不 能 为 负 
> 了 0000001 ”| 检查 预算 值 录入 不 能 为 负 。”“” 上 一 次 修改 [ZHANGCHL [0 
， 编 先 块 条 件 六 
" 国 检查 
， 轿 》 消息 
;加 激活 的 规则 
图 5. 1.1-63 


(1) 双击 图 5.1.1-63 中 的 “先决 条 件 ”， 定 义 检查 执行 的 先决 条 件 ， 如 图 5. 1.1-64 
所 示 。 


一 至 性 检查 | 描述 | 
~ 息 库 /规则 
» WW 0000001 


检查 库 0000001 预算 类 型 = 'Z001" AND 财务 管理 范围 = '2800 
> 狗 2800 01 FM2800 预 算 任 证 检查 
> -中 0000001 “| 检查 预算 值 录入 不 能 为 负 
”办 先决 条 件 
， 国 检查 
"国力 消息 


图 $. 1. 1-64 


(2) 双击 图 5.1.1-63 中 的 “检查 ”， 定 义 预 算 赁 证 行 检 查 满足 条 件 ， 如 图 5. 1. 1-65 
所 示 。 


检查 规则 0000001 | (未 保存 ) 
名 称 检查 预算 值 录入 不 能 为 负 
左 操作 数 | 运算 符 右 操作 数 
关键 指标 CURRENT_EDGT_ET 口 选择 操作 员 加) 关键 指标 可 
比 全 因子 100. 00] 多 GE >=: 大 于 或 等 于 | | 回 值 CNY 
承诺 项 目 合计 承诺 项 目 合计 
收入 加 收入 
外 支 出 口 支出 
〇 全 部 加 全 部 
图 $. 1. 1-65 
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(3) 双击 图 $. 1. 1-63 中 的 “消息 ”， 定 义 当 检查 结果 为 假 ， 即 检查 结果 不 成 立时 ， 系 
统 返回 的 消息 , 如 图 5. 1. 1-66 所 示 。 


检查 规则 ”|0000001| (未 保存 ) 
检查 预 答 值 录入 未 能 为 员 


模块 用 户 自 定义 消息 


消息 类 别 以 及 消息 编号 是 
2 [&ADDRESS-CIMTITEN 0 日 户 自己 用 SE91 来 定 


31| 
4 


1 [&ADDRESS-FUNDSCTR 


图 $. 1. 1-66 


@ 为 预算 地 址 定义 检查 库 

为 预算 凭证 包含 有 数据 库 值 为 基础 的 计算 进行 一 致 性 检查 ， 与 前 一 个 〈 预 算 分 录 凭 证 
定义 检查 库 ) 的 区 别 在 于 ， 前 者 配置 检查 中 用 到 的 关键 指标 计算 只 考虑 当前 录入 的 预算 凭 
证 ， 而 后 者 可 以 指定 计算 关键 指标 的 数据 来 源 : 以 数据 库 值 和 输入 值 为 基础 或 者 以 数据 库 值 
为 基础 。 企 业 可 根据 实际 需求 来 决定 是 否 配置 ， 案 例 需 求 配 置 为 版 本 Z01 的 预算 类 型 Z001 
预算 值 录 入 不 能 超过 计划 版 P01 的 125%， 如 图 5. 1. 1-67 所 示 。 


ES 措 述 | | 检查 规则 ”|0600007| (已 保存 ) 

了 矶 库 /规则 名 称 检查 预算 类 型 Z001 不 能 超过 计划 版 P01 的 1259% 
， 鲍 0000002 “检查 库 0000002 = et 让 
》 节 0000003 。 “| 地 方 当局 的 检查 库 。 已 e 嫂 : 是 

~ 多 28o0 ol FM28003 和 算 作 .。 上 一 次 修改 [ZHANGCHL | (26017. 04.17| [10:13 
> 29 0000001 “| 检查 预算 类 型 Z..… 描述 
` 傅 先 块 条 件 
* 国 检查 
”加 消息 
"6000 01 |Ppto.negatvo... _ 
IL 
加 激活 的 规则 
图 5. 1. 1-67 


在 图 $. 1. 1-67 中 双击 “先决 条 件 ”， 定 义 检查 的 执行 条 件 ， 如 图 5. 1. 1-68 所 示 。 


= 描述 四 | 
7 砚 库 /规则 
» WW 0000002 检查 库 0000002 务 管理 范围 = '2800' AND 预算 类 型 = 'Z001' 
» 凡 0000003 地 方 当局 的 检查 库 
~ 2800_01 IFM2800 预 算 优 .… 
”中 0000001 “| 检查 预算 类 型 Z..… 
， 编 先 决 条 件 
" 国 检查 
*。 国 》 消息 
图 5. 1.1-68 


在 图 $. 1. 1-67 中 双击 “检查 ”， 定 义 检查 的 计算 方法 ， 如 图 5. 1. 1-69 所 示 。 


评 佑 : 通常 选择 空 ， 评 估 以 数据 库 值 和 输入 值 为 基础 。 
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检查 规则 [0500001| (已 保存 ) 


[失禁 庆 竺 类型 2001 趟 能 超过 计划 版 P01 的 125% | 


机 
操 

A A 过 计划 计划 数据 关键 指标 
| 多 人 RD) 
X125%， 将 百分比 转移 二 | 如 下 
| 到 左边 ， 公 式 为 ， ( 录 
入 值 /125%) 到 计划 值 即 
录入 值 X0.8 科 计划 值 


图 $. 1. 1-69 


@ 分 配 预算 分 录 和 凭证 给 检查 库 
分 配 并 激活 预算 分 录 和 凭证 定义 检查 库 ， 如 图 $. 1. 1-70 所 示 。 


应 用 程序 EM 
检查 类 型 回 


财 … Ms 本 | 一 一 -一 ~ 一 -一 
2800 2015 : 2800_01 FI2800 预 算 任 证 检查 


2800 Z01 /号 16 2800_01 。 Fl2800 预 算 凭证 检查 


图 5. 1. 1-70 
分 配 预 算 地 址 检查 库 
分 配 并 激活 预算 地 址 定义 检查 库 ， 如 图 5. 1. 1-71 所 示 。 
应 用 程序 [Fx 
检查 类 型 


财 .，| 版 本 。 ”| 财 年 | 库 名 称 
2800 Z01 2016 2800 预 算 任 证 检查 _LaB 
图 5. 1.1-71 
9) 定义 文本 模板 


可 选 功 能 ， 为 预算 账户 分 配 指 定 预 算 文本 说 明 的 模板 文本 。 图 5.1. 1-72 中 定义 了 三 
模板 。 


对 话 结构 
7 句 定 义 文 本 模板 
”加 输入 长 文本 


图 $. 1. 1-72 


在 图 5.1.1-72 中 双击 “输入 长 文本 ”， 为 预算 模板 指定 样式 ， 通 常用 固定 文本 + 变 式 来 
完成 ， 例 如 : 


704 


0001: 基金 中 心 &BA_FUNDSCTR& 承诺 项 目 &BA_CMMTITEMR& 计算 公式 &CALCRULE&。 
0002. &FISCYEAR& 年 基金 中 心 : &BA_FUNDSCTR& 承诺 项 目 . &BA_CMMTITEM& 
预算 。 


用 户 可 以 根据 需要 来 定义 。 
9 定义 预算 文本 的 关键 值 
可 选 功能 ， 为 预算 文本 生成 对 应 条 件 指 定 KEY， 如 图 5. 1. 1-73 所 示 。 
| 预 区 文本 的 关键 字段 定义 
一 Bi 稍 类 基金 | 预 涌 期 间 “基金 中 心 承诺 硕 功能 范围 准予 | 基金 支持 项 目 版 本 会计 年 度 | 
2800 网 口 YM] 网 口 口 M OD 对 
图 5: .1=73 


选择 适合 相关 字段 来 为 预算 文本 生成 的 KEY 值 。 

QD 激活 预算 文本 的 处 理 模 式 

指定 预算 文本 是 仅 在 FMTEXT 事务 码 中 使 用 ， 还 是 可 以 在 预算 结构 、 预 算 凭证 等 事务 
中 录入 ， 如 图 5. 1. 1-74 所 示 。 


多 新 条 目 网 慑 暂 贩 
激活 用 于 预算 文本 的 编辑 模式 

FMA [编辑 模式 

2800 


X 在 其 他 事务 中 编辑 目标 文本 


你 在 事务 FMTEXT 中 编辑 目标 文本 


图 5. 1. 1-74 


@ 激活 收入 增加 预算 的 预算 说 明 

可 选 功能 ， 其 基本 功能 是 根据 收入 的 预算 执行 情况 ， 当 实际 收入 超过 预算 收入 时 ， 可 以 
根据 超 预 算 部 分 增加 的 收入 ， 来 增加 其 相对 应 的 成 本 支出 的 预算 。 通 常 这 种 功能 只 适用 于 与 
收入 相关 的 变动 性 的 成 本 支出 ， 对 没有 使 用 外 部 预算 编制 系统 的 企业 ， 可 根据 实际 需要 来 决 
定 是 否 选用 ， 有 外 部 预算 编制 系统 的 企业 不 建议 激活 。 案 例 配 置 启 用 如 图 5. 1. 1-75 所 示 。 

为 财务 管理 范围 激活 RIB (Revenues Increasing the Budget) 预算 ， 并 指定 其 使 用 预算 文 
本 〈 即 是 否 使 用 前 面 的 预算 文本 模板 ) ， 通 常 选 “0 预算 说 明 是 可 选 的 ”。 


多 间 目 圈 国 哆 慑 斩 怕 


定 兴 收 入 增加 预算 的 预算 说 明 使 用 
财 .… | 收入 增加 预 径 的 预算 说 明 的 使 用 
2800 0 预算 说 明 是 可 选 的 ^ 


M 预算 说 明 是 强制 的 
0 预 痕 说 明 是 可 选 的 
未 使 用 预算 说明 


图 5. 1. 1-75 
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曲 定义 收入 增加 预算 对 象 的 派生 策略 

为 收入 地 址 指定 派生 的 收入 增长 对 象 地 址 (RIB 地 址 ) ， 它 是 一 个 索引 地 址 ， 简 单 来 
讲 ， 当 一 个 收入 地 址 产生 时 (可 以 是 预算 地 址 ， 也 可 能 是 实际 记 账 地 址 ) ， 可 通过 派生 对 这 
个 收入 地 址 产生 一 个 RIB 对 象 地 址 ， 即 收入 增长 对 象 的 预算 地 址 。 如 果 不 配置 派生 规则 ， 
收入 记 账 地 址 和 RIB 对 象 是 1:1 关系 ; 如 果 配 置 了 派生 规则 ， 则 可 能 是 N :1 关系 。 当 配置 
了 派生 规则 后 生成 了 RIB 对 象 ， 而 事后 派生 规则 改变 时 ， 必 须 用 事务 码 FMRBIDXREC 来 重 
新 生成 RIB 对 象 。 通 常情 况 下 这 里 不 配置 ， 如 果 有 特殊 需要 也 可 以 进行 配置 ， 例 如 收入 承 
诡 项 目 有 多 个 ， 业 务 只 要 是 收入 整体 增加 ， 就 增加 成 本 文 出 预算 ， 这 里 需要 将 多 个 承 诸 项 目 
收入 汇总 到 上 一 层 的 承诺 项 目 收 入 ， 从 而 形成 N :1 关系 ,配置 如 图 5. 1. 1-76 所 示 。 


步 驼 描述 | 


源 字 段 aa 
原始 [名称 | 明细 | 描述 
I_ADDRESS FN_AREA 
I_ADDRESS CIOTITEN 承诺 项 目 ] > 
定义 了 一 个 承 承诺 项 目 至 承诺 项 目 el 沙 诺 项 目 | 
诺 项 目的 派生 TT 000 02 TT 
规则 
1| [El 
目标 字 扎 
原始 | 名 称 | 明细 | 描述 派生 规则 值 
B_OBJECT CIOITITEM | 喉 | 承诺 项 目 


图 5. 1. 1-76 


@ 维护 收入 增加 预算 的 计算 公式 
定义 收入 增长 后 增加 成 本 支出 预算 的 计算 公式 ， 如 图 5. 1. 1-77 所 示 。 


有 
CNY 


二 
计算 公式 Z001| |CNY 超过 120% 后 增加 开始 增加 1~10% 预 算 


维护 收入 增加 预算 计算 公式 (基金 管理 ) 

货币 CNY 

收入 的 % 100. 00 

下 限 
下 限 类 型 EB 下 限 被 定义 作为 当前 参考 预算 的 百分比 
% 当前 预算 120. 00 

最 小 收入 | 0.00 

上 限 

上 限 类 型 | |P 上 限 被 定义 作为 当前 参考 预算 的 百分比 
% 当前 预算 130. 00 

虽 kk 0-00 

对 最 小 收入 的 最 大 差异 0.00 


图 5. 1. 1-77 
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(1) 收入 的 %: 当前 实际 收入 的 百分比 ， 即 可 以 将 实际 账面 收入 打折 来 计算 ,通常 
是 100%。 

(2) 下 限 类 型 : N 无 下 限 即 从 收入 超过 0 开始 计算 ; A 下 限 被 定义 为 作为 绝对 值 ， 即 在 
“最 小 收入 ”里 指定 最 小 收入 ; P 下 限 被 定义 为 作为 当前 参考 预算 的 百分比 ， 即 在 “% 当前 
预算 ”指定 下 限 为 收入 预算 的 百分比 。 在 这 里 是 从 预算 收入 的 120% 开 始 计 算 。 

(3) 上 限 类 型 : N 无 上 限 即 从 下 限 开始 到 实际 收入 最 大 值 ，A 上 限 被 定义 为 作为 绝对 
值 ， 即 在 “最 在 收入 ”里 指定 最 大 收入 ; D 上 限 被 定义 作为 下 限 的 最 大 差异 ， 即 在 对 最 小 
收入 的 最 大 差异 里 指定 上 限 最 多 大 于 下 限 的 金额 ; P 上 限 被 定义 为 作为 当前 参考 预算 的 百 分 
比 ， 即 在 “% 当前 预算 ”指定 上 限 为 收入 预算 的 百分比 。 

(4) 增加 预算 计算 如 下 : 

实际 收入 x (收入 的 %) 的 结果 值 ， 在 当前 预算 上 限 和 当前 预算 下 限 范围 内 的 收入 值 ， 
被 定义 为 即将 要 增加 的 预算 金额 。 

@ 维护 规则 生成 的 派生 策略 

为 RIB 记 账 对 象 地 址 指定 派生 出 成 本 支出 增加 预算 的 预算 地 址 的 派生 策略 规则 ， 简 单 
来 讲 就 是 收入 增长 时 ， 收 入 地 址 对 应 增加 成 本 支出 时 的 成 本 支出 地 址 。 如 果 使 用 派生 策略 规 
则 生成 收入 增长 预算 并 生成 任 证 后 ， 修 改 此 派生 策略 规则 ， 则 需要 使 用 事务 码 FMRBREINIT 
来 重建 分 类 账 。 在 派生 策略 规则 中 ， 需 指定 MASTER_DATA ~ BM_EXPENDIT_PART、 
MASTER_DATA ~ BM _ REVENUE _PART、MASTER _ DATA ~ ROACTSTAT (通常 为 A)、 
MASTER_DATA ~UPDFILT、MASTER_DATA ~ CALCRULE (增长 计算 公式 ) 、MASTER_DATA 
~ SURPLUS_CMMTITEM。 如 图 5. 1. 1-78 所 示 ， 案 例 里 指定 了 追加 成 本 支出 的 承诺 项 目 。 


派生 规则 


下 
步 昌 指 述 | 
|_ 口 | 有 的 
定 X 条件 /属性 
源 字段 
| 原始 名 称 明细 描述 回 
| IREF_OBJECT FIL_AREA ”|[ 倒 风 务 管理 范围 
REF_OBJECT CIDITITEI ”| 和食 | 承 湛 项 目 
| en 
力 PE 
四 [ss 2 
国 saa > 
二 上 41P 
目标 字段 
原始 名 称 明细 “描述 | 
MASTER_DATA ROACTSTAT [ 字 jRm 规 mI 的 激活 状态 
一 UPDFILT | 中 过 幅 数 据 的 FM 过 二 参数 文人 
| MASTER DATA ~ CALCRULE |_ 过 _| 收 入 增加 预算 的 计算 公式 
DASTER_DaTA ”RECEIVER_CMMTIT.. | 叭 | 承诺 项 目 
。 MMASTER_DATA 。 SURPLUS_CMMTITEM | 只 | 承诺 项 目 = 
| IMASTER_DATA RESAIMNTIND | 咏 _ 删 余 金 额 的 标识 (收入 增加 i 
4 上 14» 
图 5. 1. 1-78 


其 派生 规则 值 录入 如 图 5. 1. 1-79 所 示 。 
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派生 规则 
| 是 | 无 有 效 的 过 十 器 值 


规则 值 
财务 管 .. 承诺 项 目 已 … RIB 规则 的 激活 .…， | 过 账 数据 的 ..，| 收 入 增加 预算 的 .… 承诺 项 目 承诺 项 目 
| ksoo0 5000 三 | A 2100 ZO01 6000-02 B6000 
| J2800 5000-02 三 | & 2100 ZO001 B000-02 B000 
2800 "O00 三 站 2100 ZO001 6000-02 B000 
图 5. 1. 1-79 
@@ 激活 RIB 规则 的 更 改 日 志 
激活 RIB 规则 的 修改 日 志 ， 激 活 后 可 以 对 RIB 规则 进行 修改 ， 之 后 可 以 进行 查看 ， 如 
图 5. 1. 1-80 所 示 。 
EE 
更 改 RIB 规则 的 日 志 激 活 
财务 管理 ..。 更 改 日 志 激活 - | 
出 2soo 2 
图 5. 1.1-80 


d 激活 补 进 合法 


可 选 功能 ， 其 基本 功能 是 在 期 末 对 预算 的 有 效 性 控制 进行 预算 平衡 调整 ， 例 如 把 有 结余 


预算 条 目 平 衡 调 整 到 预算 不 足 的 条 目 。 对 未 使 用 外 部 预算 编制 系统 
这 里 的 配置 案例 功能 上 的 激活 ， 如 图 5. 1. 1-81 所 示 。 


是 否 激活 ， 通 常 不 建议 激活 。 


激活 补 进 合法 


财 ..， 开始 年 ( CE 激活 ) , 补 进 组 预算 说 明 的 使 用 

0 预算 说 明 是 可 选 的 
M 预算 说 明 是 强制 的 

O 预算 说 明 是 可 选 的 


未 使 用 预算 说 明 


5.1.1-81 


激活 财务 管理 范围 的 CE (Cover Eligibility) 功能 ， 并 指 
(8 维护 补 进 组 的 编号 范围 


的 企业 视 企 业 需 要 来 决定 


二 


4 


定 其 预算 文本 为 可 选 的 。 


定义 CE 的 组 编号 ， 该 编号 用 于 记录 并 追踪 预算 平衡 调整 ， 会 反映 记录 在 AVC 分 类 账 
中 ， 如 图 5. 1. 1-82 所 示 。 
号 | 年 ”起 始 澳 号 截止 编号 编号 范围 枯 态 
bi. 2015 1000000000000000 1999999999999999 0 
01 2016 1000000000000000 1999999999999999 1000000000000049 
01 2017 1000000000000000 1999999999999999 0 
01 9999 1000000000000000 1999999999999999 0 
图 5. 1.1-82 


@ 为 生成 CE 规则 单一 派生 策略 
为 CE 生成 补 进 组 地 址 派生 策略 规则 。 预 算 地 址 通 


过 派生 策略 规则 后 形成 了 补 进 组 地 


址 ， 补 进 组 地 址 也 是 一 个 索引 类 型 的 地 址 ， 通 过 派生 形成 控制 地 址 同 补 进 组 地 址 间 N :1 映 
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射 关 系 ， 一 个 补 进 组 地 址 形成 一 个 补 进 组 号 ， 其 对 应 控制 地 址 归属 于 同一 个 补 进 组 号 ， 同 一 
个 补 进 组 号 下 的 这 些 控制 地 址 ， 它 们 之 间 可 以 进行 预算 的 平衡 调整 。 比 如 案例 需求 为 基金 中 
心 为 280001 ~280003， 在 这 些 范围 内 的 基金 中 心 发 生 了 承诺 项 目 为 6000 及 其 所 有 的 下 级 承诺 项 
目的 预算 消耗 ,年末 它 们 相互 之 间 可 以 进行 预算 的 平衡 调整 ,那么 可 以 设 定 如 下 的 派生 策略 规 
则 ， 如 图 5. 1. 1-83 所 示 。 

| 产 革 CE 规 风 有 失 泌 革 英 脏 : 友 元 者 剧 产 儿 


I£li 单 击 进入 图 5.1.1_84， 
ee 录入 枚 举 什 
步骤 换 述 熙 金 中 心 -+ 承诺 项 目 => 补 进 地 址 
|_ DJ 有 i 的 
人 十 驳 昌 条件 /属性 | 
源 字段 
原始 | 名 称 明 负 | 描述 国 


| BUD_ADDRESS ”COTITEM ”| 倒 | | 永 诺 硕 上 
BUD_ADDRESS ”FUNDSCTR ”| 食 哩 金 中 心 


[0 


| 4 
目标 字段 
原始 Ei 明细 | 描述 国 
TARGET_FIELDS OTHER_CIDITITEI |[ 叭 | 承诺 项 目 

TARGET_FIELDS OTHER_FTUNDSCTR | 哮 区 多 中 心 
| TARGET_FIELDS BN_REC_AND_SEN | 字 肿 进 组 的 预算 说 明 (模板 ) : 接 此 


图 5. 1. 1-83 
派生 规则 条 目 值 如 图 5. 1. 1-84 所 示 。 
派生 规则 基金 中 心 1 承诺 硕 目 -=> 补 进 地 址 
| 宇 | 无 有 效 的 过 源 器 值 
规则 值 
承诺 项 目 。 ”基金 中 心 | 至 基金 中 心 已 … 承诺 项 目 。 基 金 中 心 | 补 进 组 的 预算 说 明 ( 术 板 ) 
boo00 280001 280003 Booo 2800 Qa03 


B000-01 280001 280003 
B000-02 280001 280003 
B000-01-02 280001 280003 
B000-01-01 280001 280003 


B000 2800 O003 
B000 2800 0oo03 
6000 2800 QO03 
B000 2800 O003 


图 5.1.1-84 


注 : 由 于 补 进 组 号 映射 了 控制 地 址 并 记录 到 预算 的 AVC 控制 分 类 账 中 ， 因 此 当 补 进 组 
号 派生 策略 规则 有 变化 或 人 为 手工 修改 过 合 组 号 (TCODE: FMCERULE) 时 ， 需 要 使 用 
FMAVCREINIT 来 重建 AVC 控制 分 类 账 。 

@ 激活 补 进 合法 的 更 改 日 志 

如 图 $. 1. 1-85 所 示 ， 可 进行 此 项 配置 。 


岁 彰 和 上 目 圈 国人 网 肯 斩 斩 


更 改革 盖 组 的 日 志 激活 
财务 管理 范围 更 改 日 志 激活 。 
| |2800 回 


图 5. 1. 1-85 


onomay 
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5.1.2 预算 主要 业务 操作 


1. 预算 状态 及 期 间 控制 

1) 事务 码 FMBOSTAT: 将 状态 分 配 到 版 本 

用 来 控制 预算 凭证 录入 的 状态 控制 ， 用 户 可 根据 当前 业务 状态 来 维护 预算 版 本 的 数据 录 
入 。 操作 如 下 . 

5. 1.2-1 中 录入 财务 管理 范围 ， 单 击 加 按钮， 进行 状态 分 配 ， 如 图 5. 1. 2-2 所 示 。 


蕊 确定 工作 区 : 表 目 


| 状态 13WNHtltt 查 
字段 名 称 工作 区 Fn | 
> i “会计 年 度 “| 版 本 。 | 状态 。 ”预算 地 址 检查 
SE ,28500 圆 zol6 0 ‘STATO1| 回 
2ol6 Pol STATO2 口 
峡 2o16 Z00 STATO1 四 
峡 2o16 zol STATO1 回 
进一步 选择 条 件 ][ 添 加 ] 呈 |[%] 上 = 
| lz016 2Z03 STATOL 回 
图 5. 1.2-1 图 5. 1. 2-2 


状态 : 分 配 在 图 5. 1. 1-55 中 配置 定义 的 状态 ， 在 前 面 案例 中 配置 了 三 个 状态 : STATO1 
人 允许 预算 、STAT02 计划 预算 、STAT99 关闭 预算 ， 可 根据 实际 业务 来 选择 ， 比 如 预算 下 达 好 
不 变 后 ， 可 以 直接 关闭 预算 ， 下 一 年 度 的 预算 计划 可 以 在 上 一 年 度 末 打开 进行 编制 。 对 有 版 
本 编制 过 程 的 ， 可 按 过 程 阶 段 来 打开 或 关闭 预算 的 录入 。 

预算 地 址 检查 : 在 录入 预算 时 是 否 检 查 预算 地 址 在 预算 结构 中 。 通 常 来 说 计划 数据 版 本 
的 预算 随意 性 比较 强 ， 属 于 前 期 的 草稿 性 质 类 的 预算 ， 可 以 不 设 预算 地 址 检查 。 

2) FMOPER - 单个 处 理 

对 启用 期 间 控制 的 预算 版 本 ， 还 需要 对 单个 期 间 的 开 、 关 进行 维护 ， 如 图 $. 1. 2-3 所 示 。 


FM 范围 [2800| 
未 清 预 算 期 间 
| 预算 类 别 | 版 本 年 度 从 | 至 
玩 |sF 付款 YZ03 2016 1 12l 
96 承诺 v Z03 2016 1 12 
财务 预算 ~ z03 2016 1 12 


2. 预算 计划 数据 
此 项 配置 步骤 如 图 5. 1. 2-4 所 示 。 


”全 预 滤 控 制 系统 (BC5) 
> 合计 划 
1 )，( FMPLSET - 设置 计划 者 参数 文件 
2 (了 FMPLCPD - 更 改 计划 数据 
3 加 FMPLDPD - 显示 计划 数据 
4 了 加 FMLID - 显示 更 改作 证 
丫 分 录 人 让 
， 问 版 本 
> 
7 合计 划 
， 加 计划 从 SAP BW 的 数据 传输 
5)。 呈 FMCYPREP - 生成 计划 数据 
6)” 中 FMCYRESET - 重 置 计划 数据 
7)” 吕 FMPLUP - 从 Excel 上 载 计划 数据 
RY 固 FMCYCOPI_CO - 从 CO 的 计划 数据 传输 


图 5. 1.2-4 
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1) FMPLSET - 设置 计划 者 参数 文件 
在 录入 计划 数据 前 ， 先 设 定 用 户 使 用 的 计划 参数 文件 ， 保 证 使 用 用 户 参 数 文 件 中 包含 的 
正确 的 计划 格式 。 另 外 其 系统 参数 ID 为 PPP， 可 以 在 个 人 数据 (SU3) 中 指定 参数 ID 值 。 
操作 如 图 5. 1. 2-5 所 示 。 


单 击 ， 用 来 移动 选择 使 


用 计划 参数 下 包含 的 计 
划 格 式 


下 级 公司 预 芷 
BestRun China 


280001 
[280009] 


各 参数 为 计划 格式 中 


区 设置 计划 者 参数 文件 


量 参数 
计划 参数 文件 
二 天 
© O 4 
加 固 回 加 用 户主 记录 ][%] 自由 站 基 于 表格 的 
图 5.1.2-5 图 5.1.2-6 


在 图 5.1.2-5 中 录入 BCS 中 后 台 配 置 的 预算 相关 的 参数 文件 ， 如 案例 中 前 面 图 5. 1. 1-21 
配置 的 ZFM00001 参数 文件 ， 完 成 后 按 (Enter〉 键 即 可 。 

2) FMPLCPD - 更 改 计 划 数 据 

参数 录入 完成 后 ， 按 (Enter〉 键 进入 计划 数据 输入 界面 ， 如 图 5. 1. 2-7 所 示 。 


| 矿 剖 谨 扩 更改 怖 可 入 

EEFEELLITLELLETEE 

预算 类 型 ZO001 下 级 公司 预算 

财务 管理 范围 2800 BestRun China 

分 类 账 IF| FM 支付 预算 

版 本 [E01| 

财 年 2016 

记 账 期 间 EE ] 至 上 三] 

屁 基金 中 心 。 ”| 文本 承诺 项 目 [文本 EE | 基金 计划 | 预算 金额 
280001 总 经 办 6000-01-01 材料 费用 -水 泥  # 关 1, 200. oo| 
280002 销售 部 。 5000-01 主 营 收 六 # # 360. 00— 
280002 销售 部 。 6000-01-01 材料 费用 -水 泥 涯 # 240, 00 
+ 基金 中 心 总 计 + 承诺 项 目 站 让 + 基金 + 基金 计划 


图 5.1.2-7 


在 图 5.1.2-7 中 “预算 金额 ” 列 录入 金额 后 ， 单 击 轩 按钮 ， 可 修改 每 一 个 期 间 的 计划 
数据 ， 如 图 5. 1. 2-8 所 示 。 
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忆 期 间 文本 | 预算 金额 
下 上 
2 
3 
| la 
|s 
6 
硬 | 
| le 
国 
10 
|11 
| 而 12 
图 5.1.2-8 


录入 数据 完成 后 ， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 保存 计划 数据 即 可 。 注 意 预 算计 划 数 据 和 预算 工 
作 台 的 预算 凭证 的 区 别 : 预算 计划 数据 基于 SAP 中 的 计划 数据 录入 功能 来 生成 ， 它 通常 只 
有 汇总 表 数 据 (FMBDT) 和 计划 修改 凭证 (FMBDP) 数据 ， 是 一 个 宽松 的 草稿 性 质 类 的 数 
据 ， 为 预算 数据 做 前 期 预备 ， 后 期 则 将 预算 计划 数据 转 为 预算 数据 。 预 算 工作 台 生 成 的 是 预 
算数 据 ， 除 了 有 汇总 数据 表 (FMBDT) 外 ， 还 会 有 预算 凭证 数据 (FMBH、FMBL) ， 它 是 
一 个 带 有 预算 凭证 的 正式 的 预算 数据 。 

3) FMPLDPD - 显示 计划 数据 

显示 已 有 的 计划 数据 ， 操 作 界 面 和 参数 与 事务 码 FMPLCPD 类 同 ， 不 再 重 述 。 

4) FMLID - 显示 更 改 凭证 

显示 计划 数据 的 修改 凭证 ， 用 于 查看 计划 数据 的 修改 ， 如 图 5. 1.2-9 所 示 。 


执行 ,显示 修 
改 凭证 数据 : 


园 


年 度 标签 的 格式 


期 间 标签 的 格式 
财务 管理 范围 2800 财 年 2016 
入 FEoll 预算 类 别 付款 
BC5 值 类 型 预算 
处 理 ER 让 360.00 
A 


[ 权 |[ 台 |[ 守 | 可 | 蜗 | 厂区 |J 关 小 时 |[ 鲁 J 节 ,| 量 | 男 | 
行 项 “| 工作 流 状态 | 基金 中 心 | 承诺 项 目 | 类 型 | TC 金额 
| 000001 已 过 账 的 280002 5000-01 Z001 360.00 


图 5.1.2-9 
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5) FMCYPREP- 生 成 计划 数据 
从 其 他 年 度 版 本 的 预算 数据 或 计划 数据 ， 复 制 生 成 预算 计划 数据 ， 如 图 5.1.2-10 
所 示 。 


基金 旦 
预算 期间 : Ey 
基金 中 心 | 到 -| 或 组 
对 诺 硕 上 | 
基金 支持 的 项目 计划 


预算 类 别 / 现 金 有 效 性 年 


回 目标 期 间 
期 间 
口 分 本 代码 
预 党 类型 
口 复制 预 站 类 型 
回 目标 预 痉 类 型 


处 理 选项 


更 新 横 式 四 测 咯 据 
回 铀 让 运行 


加 明细 青 单 布局 


图 5.1.2-10 


(1) 复制 源 数据 来 源 指定 预算 类 别 、 版 本 、 年 度 、 期 间 相关 参数 。 

(2) 复制 源 数据 来 源 账户 分 配 要 素 限制 范围 。 

(3) 复制 源 数据 值 类 型 和 预算 处 理 限 定 。 

值 类 型 预算 (常规 类 预算 类 型 其 值 为 B1) ; 释放 (发 布 类 预算 类 型 其 值 为 R1) 。 

所 有 的 预备 数据 : 所 有 预算 处 理 为 PREP ( 即 计划 类 ) 数据 。 

所 有 的 处 理 和 预算 类 型 复制 源 当 中 所 有 的 预算 处 理 和 预算 类 型 。 

指定 的 处 理 和 预算 类 型 : 选择 时 指定 的 预算 处 理 和 预算 类 型 ， 单 击 图 5. 1. 2-10 中 “ 选 
择 合 并 ”按钮 供用 户 选 择 ， 如 图 5. 1.2-11 所 示 。 

(4) 对 复制 源 数 据 的 金额 进行 再 次 评估 。 

再 评估 (%): 录入 百分比 数 ， 比 如 100%， 从 源 数据 金额 的 100% 来 生成 目标 的 计划 
数据 。 
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取 整 模式 : 单 击 “ 取 整 ”按钮 弹出 取 整 模式 ， 如 图 5. 1.2-12 所 示 。 


[EE 
让 BALS ZO001 = 
| BALT ” 


| CORV 
全 | cosD 
| DISR 
| Diss 
ENTR 
PREP 


选中 条 击 
> Se 模式 | 7 


二 
- 二 因子 |1000 ”| 
| SEND 


图 5.1.2-11 图 5.1.2-12 


模式 : N 没有 舍 入 ; + 舍 入 打开 (向 上 舍 人 进位 ); - 舍 入 关闭 (向 下 舍 和 人 清空); 商业 
舍 入 (四舍五入)。 

因子 : 取舍 所 在 的 位 数 ， 比 如 1 代表 个 位 数 ，10 代表 十 位 数 。 

(5) 生成 的 计划 目标 数据 参数 指定 : 预算 类 别 、 版 本 、 年 度 、 期 间 / 分 配 码 (二 选 一 )、 
预算 类 型 等 。 

(6) 处 理 及 更 新 选项 : 

更 新 模式 : 

> 0 重 置 并 覆盖 : 重 置 并 履 盖 目标 数据 与 源 数 据 地 址 匹配 的 数据 。 

> 1 添加 数据 : 把 源 数据 中 预算 数据 以 追加 模式 添加 到 目标 数据 中 。 

2 只 添加 新 数据 : 以 追加 模式 增加 目标 数据 与 源 数 据 地 址 不 匹配 的 数据 。 

测试 运行 : 勾 选 代 表 不 更 新 数据 库 运 行 。 通 常 先 测试 运行 后 正式 运行 。 

参数 录入 完成 后 ， 按 (F8〉 键 执行 ， 生 成 计划 数据 ， 如 图 5. 1. 2-13 所 示 。 


基金 管理 范围 2800 目标 

源 六 六 六 六 六 六 六 六 六 版 本 po1 
六 六 六 六 六 六 六 六 六 版 本 000 六 六 六 六 六 六 六 六 六 会 计 年 度 2017 
六 六 六 六 六 六 六 六 会 计 年 度 2016 eet, | 001 
六 六 六 六 六 六 六 六 六 期 间 001 六 六 六 六 六 六 太太 玉 期 间 (至 ) 012 
<** 六 六 本 六 本 站 本 期 间 (至 ) 012 再 评估 (%o) 100.00 

类 型 : 

处 理 状态 添加 数据 

模式 -ey (无 数据 库 更 新 ) 

复制 的 记录 的 号 码 

警告 消息 娄 和 
”类 型 基 .| 基金 中 心 | 承诺 项 目 处 理 “| 基金 计划 | Bp | 1 关押 预算 类 型 FMA 版. 财 年 | 以 本 币 计 的 金额 

口 280001 ”5000-02 PREP Z001 P01 2017 Bl 1,200.00 

280001 6000-01-01 rpPREP 7 芝 Z001 P01 2017 Bi 1,200.00 
图 5. 1.2-13 


测试 运行 后 无 误 ， 可 按 〈F8〉 键 正式 运行 。 

6) FMCYRESET - 重 置 计划 数据 

将 已 有 的 计划 数据 重 置 清空 。 执 行 前 确定 要 清空 才 行 。 

(1) 指定 要 重 置 计划 数据 的 预算 类 别 、 版 本 、 年 度 、 期 间 相 关 参 数 。 

(2) 指定 要 重 置 计划 数据 的 账户 分 配 要 素 限 制 范 围 。 

(3) 指定 要 重 置 计划 数据 的 预算 类 型 限制 。 选 择 “ 指 定 的 预算 类 型 "， 单 击 “ 选 择 预 算 
类 型 ”按钮 ， 在 弹出 框 中 来 选择 。 
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(5) 


财务 管理 范围 1 

预算 类 别 国 到 

版 本 PD1 

期 间 | 1 至 

会 计 年 度 现金 有 效 年 度 


基金 | 或 组 
预算 期 间 EE 或 组 
基金 中 心 或 组 
承诺 项 目 : 或 组 


基金 支持 的 项 目 计划 或 组 


站 所 有 的 预算 类 型 
回 指 定 的 预算 类 型 


选择 预算 类 型 


i 


回 明细 清单 布局 
加 分 组 设置 
图 $. 1.2-14 


(4) 处 理 选 项 : 勾 选 “测试 运行 ”， 代 表 无 数据 库 更 新 执行 。 通 常 测试 运行 后 再 去 掉 测 
试 进行 正式 运行 。 

(5) 参数 录入 完成 后 ， 单 击 此 按钮 或 按 〈F8〉 键 来 执行 。 执 行 结果 如 图 5. 1.2- 15 
所 示 。 


5 2800 
米 六 六 六 玉米 六 玉米 版 本 PO1 
本 包间 本 要 本 本 二 二 会 计 年 度 2016 
六 六 六 米 米 玉米 玉米 期 间 | 001 
六 六 术 玉林 术 术 本 术 期 间 | (至 ) 012 
模式 测试 运 
复制 的 记录 的 号 码 3 
警告 消息 数 0 
错误 信息 数 6 
i | 基金 中 心 | 承诺 项 目 外 昌 | 基金 计划 BP YE 尖 夫 9 拓 到 FMA 版 | 财 年 | 值 以 本 币 计 的 金额 
LL 280001 6000-01-01 P01 20. Bl 1,200.00- 
280002 5000-01 i 世 Zt P01 20. Bi 360.00- 
280002 6000-01-01 PREP oF Z001 P01 2 二- Bl 240.00- 
图 $. 1.2-15 


注 : 重 置 操作 并 不 会 删除 数据 库 表 (FMBDT、FMBDP) 中 存在 的 数据 条 目 ， 只 是 将 计 
划 数 据 重 置 为 0 金额 ， 因 此 相关 的 操作 日 志 仍 然 可 以 在 事务 码 FMLID 中 看 到 生成 的 重 置 
凭证 。 
7) FMPLUP - 从 Excel 上 载 计划 数据 
根据 预算 计划 参数 文件 中 配置 的 启用 了 综合 EXCEL 格式 的 EXCEL 模板 文件 来 上 载 计划 
数据 。 例 如 案例 中 在 前 面 配 置 了 计划 参数 ZFM00001 里 的 ZFM00002 格式 ， 并 在 该 格式 的 
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EXCEL 文件 模板 中 配置 了 一 般 文件 名 为 FM_PLANN_* .TXT， 可 以 使 用 这 个 格式 来 进行 数 


据 上 载 ， 其 操作 分 两 步 来 进行 : 


(1) 先 使 用 事务 码 FMPLCPD 或 FMPLDPD 来 生成 模板 EXCEL 文件 ， 操 作 如 图 5. 1. 2-6 


所 示 。 

2 辆 标 等 布局。 辆 戎 数 文件 

格式 2FNMONOO2 EXCEL UPLOAD 
财务 管理 范围 2800 ra BestRun China 
分 类 账 加 > FM 支付 预算 
版 本 Pl 单 击 ， 移 动 到 格 
则 年 2016 式 ZFM00002 
记 账 期 间 [1 | 
记 账 期 间 2 
预算 类 型 Z001 下 架 公 司 预算 

图 5. 1.2-16 


在 图 $. 1.2-16 中 录入 各 参数 后 ， 单 击 受 按钮 ， 显 示 如 图 $. 1. 2-17 所 示 对 话 框 。 


安全 警告 


您 要 打开 的 文档 中 包含 宏 。 


果 关 通常 可 以 确保 全 ， 但 如 果 这 些 灾 本 身 


功 乳 。 


7 [| 启用 大 | [这 本 六 总 如 ] 


5.1.2-17 


在 图 5. 1.2-17 中 单 击 “ 启 用 宏 ” 按 钮 ， 显 示 EXCEL 界面 ， 如 图 5. 1. 2-18 所 示 。 


图 国 哈 闸 久 区 


ESS AD 0) RD 


在 图 5.1.2-18 中 的 EXCEL 文件 中 ， 单 击 EXCEL 菜单 : 


TE 双 存 为 wy -和 
保存 位 置 | 图 | 桌面 国 @- 轩 | 急 Xx 项 国 -IO- 
2800 BestRun Chi 名 称 这 
分 类 账 9F FM 支付 预算 有 区 jioe 
版 本 POT 我 最 的 文档 | 公用 
财 年 [2016 s 
预算 区 型 ”2001 下 级 公司 预 党 [可 jl 
基金 中 心 承诺 项 目 ”基金 =— > 宇内 络 
280001 6000-01-01 SS 幻 起 涉 双 5 4 
280002 5000-01 有 园 1378_81961012xls 
6000-01-01 | | L 国 BCSs 对 OCOA 科 目 核算 要 求 V1.0-20121115xls 
我 的 文档 团 Dynagen Sample Labs 
上 图 SAp 系 统 批量 账号 权限 变更 配置 明细 .xls 
= | 辆 vs 报 志 NEW 曹 玮 20130218xls 
我 和 电脑 ”| 园 zrMo03 导 入 文件 xls 汪 
[7 文件 名 四 : [FH_PLANN_2600_ 上 载 模板 .XLS| 图 | 保存 G) 
7 保存 类 型 多 ); [ierosoeft 0ffice Excel 工作 洲 gf. xl1s) 图 | [取消 站 
图 5.1.2-18 


“文件 ”一 “副本 另存 为 ”将 


文件 另存 为 模板 文件 ， 比 如 FM_PLANN_2800_ 上 载 模板 . XLS。 然 后 在 EXCEL 程序 中 打开 此 
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文件 ， 将 此 文件 中 最 后 的 合计 行 删除 ， 如 图 5. 1. 2-19 所 示 。 


em ed le ae 


| 


nr 


[= 


分 类 幅 
版 本 

财 年 

预算 类 型 
基金 中 心 
280001 
280002 
280002 


A Spenser 
财务 管理 范围 “2800 


6000-01-01 
5000-01 
6000-01-01 


ED 


一 


头 诺 欧 目 


图 


BestRun China 


FM 支付 预算 模板 文件 中 
把 金额 合计 

下 级 公司 预算 行 删除 

基金 AE 


全 
-1200 
360 

-240 

-1080 


基金 基金 计划 


3122219 


把 金额 合计 行 删除 后 保存 该 EXCEL 文件 ， 就 可 以 将 此 文件 作为 模板 文件 来 使 用 了 。 

(2) 使 用 事务 码 FMPLUP 来 上 载 模板 EXCEL 文件 中 的 计划 数据 。 前 一 步 生 成 了 模板 
EXCEL 文件 ， 然 后 使 用 模板 文件 录入 计划 数据 后 ， 在 EXCEL 程序 中 把 此 文件 另存 为 “ 文 
本 文件 〈 制 表 符 分 隔 ) *. txt” 文 件 ， 其 文件 名 称 样式 必须 符合 计划 参数 文件 格式 中 指定 
的 一 般 文 件 名 样式 ， 比 如 案例 中 配置 ZFrM00002 格式 使 用 的 一 般 文 件 名 为 FM_PLANN_ 
* .txt， 另 存 TXT 文件 名 称 必 须 为 “FM_PLANN_” 开 头 的 TXT 文件 ， 这 里 另存 为 FM_ 
PLANN_2800_2016. txt。 上 载 文件 准备 好 后 ， 可 以 使 用 事务 码 FMPLUP 来 进行 上 载 ， 操 作 


如 图 5. 1.2-20 所 示 。 


O 〇 1.234.567,89 
忆 
© 1,234,567.89 


[C6V 支 件 中 的 妇 注 和 
®); 


S| 


在 .TXT 文件 中 ，TAB 被 作为 分 隔 符 


日 志 
师 除 日 志 
图 5. 1.2-20 


输入 单个 文件 /输入 文件 目录 : 指向 单个 文件 ,或 多 个 要 导入 文件 要 一 起 导入 所 在 的 


目录 。 


路 径 或 文件 : 指向 要 导入 的 单个 文件 名 ,或 多 个 要 导入 文件 所 在 的 目录 (目录 下 要 导 
入 的 文件 名 称 ， 要 符合 格式 中 定义 一 般 文件 要 求 的 文件 名 命名 样式 规则 ) 。 

文件 描述 : 选择 计划 参数 文件 中 格式 启用 EXCEL 综合 后 ， 保 存 生成 文件 描述 ， 比 如 在 
这 里 ZFM00002 格式 生成 的 EXCEL 文件 描述 为 07_FMBDA_ZFM00001_003ZFM00002。 

参数 录入 完成 后 ， 按 (F8〉 刍 执行， 结果 如 图 5. 1. 2-21 所 示 。 
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”大 证 £ 工 
个 | 上 号 写 定 | 兽 从 园 钱 | 转 喔 吧 M 4 ph 


re 
C:\lUsers\joe\Desktop\FN_PLANN..| O07_FNMEDA_ZFMOOO001_003ZFMOO0002 lg ly | 


图 5.1.2-21 


5. 1.2-21 中 输出 列表 的 最 后 列 显示 勾 选 符号 ， 表 示 文 件 上 载 成 功 。 

8) FMCYCOPI CO - 从 C0 的 计划 数据 传输 

提供 从 CO 的 计划 数据 传送 到 FM 来 生成 预算 数据 。 使 用 这 个 功能 前 ， 需 要 做 好 CO 计 
划 数 据 传送 到 PSM-FM 模块 时 的 FM 科目 分 配 派生 策略 推导 规则 (SPRO 一 公共 部 门 管理 一 
基金 管理 政体 一 主 数据 一 从 其 他 部 件 分 配 至 分 配 科 目 一 定义 科目 设置 衍生 ， 它 实际 上 也 是 
PSM-FM 模块 与 其 他 模块 集成 时 要 使 用 的 派生 策略 规则 ) ， 用 户 可 定义 C0 的 广义 成 本 对 象 
派生 到 基金 中 心 、 基 金 、 基 金 计 划 程 序 等 派生 规则 ， 定 义 成 本 要 素 派生 到 承诺 项 目的 规则 。 
比如 这 里 要 传输 成 本 中 心 的 计划 数据 来 生成 预算 数据 ， 定 义 了 成 本 中 心 到 基金 中 心 的 派生 、 
成 本 要 素 到 承诺 项 目的 派生 如 下 : 

> 成 本 中 心 到 基金 中 心 的 派生 规则 

条 件 : FM_AREA = 2800 AND TRANSAC = FMTP (FMTPCO 传 到 FM 计划 数据 的 业务 
事务 ) 。 

定义 : 源 字 段 为 COST_CENTER 。 

目标 字段 : FUND_CENTER (新 值 覆 盖 ) 。 

规则 值 ， 如 图 $. 1. 2-22 所 示 。 


EE NE 


条 目 : 000001 


从 成 本 中 心 | 到 成 本 中 心 | 目标 基金 中 心 
jes] 9362 9362 [280001 


[= 


图 5. 1.2-22 


> 成 本 要 素 到 承诺 项 目的 派生 规则 

条 件 : FM_AREA = 2800 AND TRANSAC = FMTP。 
定义 : 源 字段 为 COST_ELEMENT。 

目标 字段 : COMMIT_ITEM (新 值 覆盖 ) 。 

规则 值 ， 如 图 5. 1.2-23 所 示 。 


EEANE Ua 
条 目 : 000001 


罗 从 成 本 要 素 ,到 成 本 要 素 | 目标 承诺 项 目 | 
51411500 51411500 6000-01-01 回 


图 5. 1.2-23 
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在 派生 规则 定义 好 后 ， 可 使 用 FMCYCOPI_CO 来 传送 计划 数据 到 FM 生成 预算 ， 操 作 如 
图 5. 1.2-24 所 示 。 


2800| 
2016 


期 间 
总 分 醒 代 码 


| 基金 官 理科 目 分 本 的 附加 限制 
基金 

再 期 间 

基金 中 心 

承诺 项 目 

基金 支持 的 顺 目 计划 


2016. 04. 18 


附加 数据 


更 新 楼 式 添加 数据 
测试 模式 测试 运行 
包 明 细 清 音 


图 5. 1.2-24 


(1) 指定 选择 为 源 的 CO 计划 数据 的 控制 范围 、 会 计 年 度 、C0 源 版 本 、 期 间 。 

(2) 指定 为 源 CO 计划 数据 的 成 本 对 象限 制 值 范围 。 

(3) 指定 生成 的 目标 预算 数据 的 预算 类 别 、 预 算 版 本 、 预 算 类 型 、 目 标 期 间 等 。 

(4) 指定 生成 目标 预算 数据 的 账户 分 配 要 素 的 限制 值 范围 。 

(5) 指定 生成 目标 预算 数据 的 凭证 类 型 、 和 凭证 日 期 以 及 凭证 的 附加 文本 说 明 。 

(6) 处 理 选项 与 前 面 讲 的 事务 码 FMCYPREP 里 的 处 理 选 项 一 样 ， 这 里 不 再 重复 。 

(7) 参数 使 用 “FMTP” 业 务 交 易 并 忽略 CO 业务 交易 : 当 勾 选 上 时 ， 代 表 源 CO 计划 
数据 中 的 业务 交易 被 统一 蔡 换 为 FTMP， 通 常 勾 选 上 ， 方便 在 派生 推导 规则 中 容易 判断 。 如 
果 需 要 使 用 CO 计划 数据 中 的 业务 交易 来 进行 推导 或 者 作为 增强 BDAI: FMCY_COPI_CO 中 
设置 多 预算 类 型 的 判断 条 件 ， 则 不 需要 选择 上 。 

参数 录入 完成 后 ， 可 以 按 〈(F8〉 键 执行 ,通常 先 测试 运行 无 误 后 进行 正式 运行 ， 如 
图 5. 1.2-25 所 示 。 
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CO 计划 数据 到 BCS 的 传输 


源 目标 
成 本 控制 范围 2800 基金 管理 范围 
米 玉 六 米 玉米 米 玉米 版 本 000 预算 类 别 
控制 会 计 年 度 2016 米 米 玉米 六 玉米 六 六 版 本 
处 理 状态 添加 数据 炒米 炒米 炒米 炒米 炒 会 计 年 度 
模式 测试 运行 (无 数据 库 更 新 ) en 
六 六 六 六 六 六 六 六 六 期 间 (至 ) 
凭证 状态 
数 
Ea 
”类 型 钳 证 编号 “| 行 项 目 “基金 基金 中 心 | 承诺 项 目 基金 计划 BP 预算 类 别 成 本 中 心 处 理 ”类 型 ”附加 行 公司 码 “成 本 要 素 。 本 币 金 客 
OD #000000001 000001 280001 6000-01-01 | 国 “|9F 9362 ENTR Z001 2800 51411500 1,800.00 


图 5. 1.2-25 


无 误 后 ， 去 掉 测试 选项 ， 按 〈F8》 键 执行 ， 正 式 运 行 生 成 预算 数据 。 注 意 : 使 用 FM- 
CYCOPI_CO 来 生成 FM 的 预算 数据 ， 其 预算 处 理 始终 被 设 为 原始 预算 (ENTR ) 。 
3. 预算 分 录 任 证 
PSM-FM-BCS 模块 主要 提供 两 种 方式 来 录入 凭 elie a ee 
证 ; 另 一 种 是 SAP 系统 提供 a 。 企 业 使 用 时 可 以 制定 
合 自己 的 流程 和 场景 ， 通 过 使 用 这 1 尾 证 ， 如 图 5. 1.2-26 
所 示 。 


”全 到 
”名 预算 控制 系统 (BC5) 
， 丫 计 划 
7 铝 分 录 任 证 
D): 
2)， DFMBB -预算 工作 台 
3)， 吕 FMPEP - 多 重 预 算 分 录 
了 四 FMEDD - 显示 
， 回 版 本 
I 
， 加 计划 
ba 全 分 录 和 任 证 
): 呈 FMCYLOADN - 生成 预算 数据 
5)” 呈 FMMPRELEN - 审批 预算 数据 
) ”加 FMCYDOC - 复制 输入 赁 证 
) ”加 FMDOCREV - 冲 消 分 录 优 证 
9) 曙 FMMPTRAN - 预算 类 型 之 间 的 传输 
内 名 FMMPSTAT - 生成 统计 性 预算 数据 


图 5. 1.2-26 


1) FMBBC- 创 建 

新 建 一 个 预算 凭证 

Q) BCS 值 类 型 : 3 A 与 预算 类 型 相符 合 ， 常 规 类 预算 类 型 用 B1， 发 布 类 预算 类 型 用 R1。 

@ 处 理 : 预算 处 理 ， 通 常 原始 的 预算 用 ENTR， 企 业 如 果 没 有 外 部 预算 系统 且 区 分 了 预 
算 处 理 阶段 数据 ， 可 在 不 0 同 的 预算 处 理 ， 比 如 预算 后 期 的 追加 可 以 用 SUPL， 
后 期 减少 可 以 用 RETN ， 等 等 ， 讽 区 分 阶段 预算 处 理 来 录入 。 

@) 凭证 类 型 .指定 预算 凭证 的 类 型 ， 注 意 凭证 类 型 与 BCS 值 类 型 、 预 算 类 型 要 相 匹 配 。 

@ 版 本 : 预算 凭证 的 版 本 。 

@) 凭证 日 期 : 预算 凭证 的 日 期 ， 注 意 预 算 和 凭证 的 年 度 与 财 年 相同 ， 而 不 是 凭证 日 期 。 

@ 财 年 ， 预算 凭证 所 属 的 预算 年 度 。 
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上 预 过 账 ” 苹 长 文本 ”人 虎 消 息 日 : 


CG 


全 [| | 状态 | 初始 | 
回 
接 汪 天 二 附加 数据 | 
BC5 值 类 型 2 |B1 预算 ”| 行 种 痢 
处 理 |ENTR 输入 -| 总 计 0.00 
任 证 类 型 |z001 Z001 (下 级 公司 预 .。 
4) lz00] ET 
rs Es) eT i 
ws @ Fa 期 间 OT- 和 三 
下。 7 5001 Ta 珍 总 计 0.00 


条 蔓 预算 | 承诺 预算 “上 财务 预算 | 


加 回国 国 回 四 加 加 轩 国 攻 表 上 sa 轴 交 ae 


| 标识 | 项 类 别 | 基金 | 基 全 计划 预算 期 间 全 额 (CNY) DK 文 


280001 60000102 作 | 3600 1 


图 5. 1.2-27 


Q@ 预算 类 型 : 指定 预算 类 型 ， 注 意 赁 证 类 型 与 BCS 值 类 型 、 和 凭证 类 型 相 匹配 。 

@) 期 间 : 预算 数据 的 期 间 ， 黑 认为 0， 代表 为 所 有 的 期 间 ， 然 后 用 分 配 码 (DK) 在 各 
个 具体 期 间 进 行 分 配 金额 。 

人) 为 预算 凭证 新 增 行 项 目 ， 并 在 行 上 录入 相关 的 账户 分 配 要 素 ， 账 户 分 配 要 素 形成 的 
地 址 要 在 预算 结构 中 的 预算 地 址 内 ， 如 果 不 在 其 内 且 版 本 状态 有 预算 地 址 检查 则 会 报错 。 录 
入 的 金额 要 符合 配置 中 的 一 致 性 检查 规则 ， 如 果 不 符合 将 会 出 现 一 致 性 检查 不 符合 的 错误 
消息 。 

@ 指标 : 当 录 入 的 预算 为 发 布 类 预算 类 型 时 ， 必 须要 选择 一 个 统计 指标 ， 来 决定 其 可 
以 录入 的 发 布 的 预算 ， 如 果 录 入 金额 超过 可 发 布 金额 ， 系 统 会 报错 “预算 金额 对 于 发 布 


不 足 ”。 

@ 如 果 分 配 码 为 可 手工 分 配 的 ， 选 中 行 项 目 ， 单 击 后 ， 可 以 手工 修改 每 个 期 间 的 预算 
金额 。 

@ 单 击 “PB->CB” 按 钮 将 当前 付款 预算 复制 到 承诺 预算 。 注 : 财务 管理 范围 要 配置 
并 启用 9G 承诺 预算 才 可 。 


(3 单 击 “PB->FB” 按 钮 将 当前 付款 预算 复制 到 财务 预算 。 注 : 财务 管理 范围 要 配置 
并 启用 9J 财务 预算 才 可 。 其 实在 启用 多 个 预算 类 别 后 ， 在 预算 工作 台 录 入 预算 时 ， 可 以 相 
互 间 进行 复制 。 

@ 可 更 改 当 前 录入 预算 数据 ALYV 表 的 布局 格式 ， 用 户 可 自行 进行 设置 调整 。 

49 预算 凭证 录入 后 ， 可 以 单 击 此 按钮 进行 检查 ， 如 果 检 查 有 错 会 弹出 错误 消息 框 出 来 。 

49 对 无 错 的 预算 凭证 可 以 预制 过 账 形成 预制 赁 证。 预制 赁 证 生成 后 ， 还 需要 最 后 的 正 
式 过 账 。 通 常 启 用 预算 赁 证 WORK FLOW 后 会 用 到 预制 任 证 ， 一 般 企 业 有 内 部 预算 凭证 的 
多 级 审核 时 可 使 用 预算 凭证 预制 或 WORK FLOW 来 处 理 。 
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单 击 “保存 ”按钮 可 对 正式 过 账 预算 凭证 进行 保存 。 
2) FMBB- 预 算 工作 台 
QD“ 凭 证 总 览 开 / 关 ”: 单 击 此 按钮 打开 或 关闭 凭证 总 览 视图 〈( 见 第 @) ， 如 图 5. 1. 2-28 


HF/ 关 罗 名 持 有 ” 预 过 账 回 保 存 修改 ” 臣 长 文本 人 虎 消 息 日 志 


6 1000000006 
6 1000000034 
国 2016 1000000035 


6 2000000055 


6 2000000056 
2016 3000000000 i =- 

页 页 
2016 3000000004 LS 


6 3000000005 


2016 2000000035 BCS 值 类 型 | 
| Eee 
本 性 ji 下 浇 刑 从 司 下 
上 任 证 类 型 |Z001 2001 (下 级 公司 预 | 
版 本 Z00 
* 国 2016 2000000050 凭证 日 期 2017. 04. 24 
* 国 2016 2000000051 
“ 量 6 2000000052 财 年 2017 期 间 CE | 则 务 祯 算 
. 国 2016 2000000054 预算 类 型 2001 | 下 级 公司 预算 吕 
. 卜 
. 国 


图 | 加 区 区 | 驯 | [ 昌 | 宇 | 硼 ] 虎 | 加] | 宽 .| 量 |] 匣 | | 闻 主 数据 ,| 障 搬 | 爱 ] 加 pe->cej 加 pe->P] 屋 | 


村 
作证 行 | 基金 中 心 | 承诺 项 目 | 标识 | 项 类 别 | 基金 | 基金 计划 | 预算 其 间 | 金额 (CNY) 
0000 ， 280001 6000-01-01 区 | 支出 3,600.00 


加 


图 5. 1.2-28 


@) 凭证 总 览 视图 : eH 已 操作 过 的 预算 凭证 记录 ， 用 户 可 以 双击 来 查看 相应 
的 预算 。 在 相应 节点 的 预算 一 行 上 单 击 右键 弹出 菜单 进行 快捷 操作 ， 如 图 5. 1. 2-29 所 示 。 


创建 
按 参 考 创 建 
中 宵 

更 改 

RH 


显示 

冲销 <-> 初始 
任 证 族 

查找 

预览 SAP 清单 浏览 器 
打印 


图 5. 1.2-29 


5. 1.2-29 中 ， 各 个 按钮 功能 如 下 : 

“ 按 参考 创建 ”， 参考 并 复制 当前 预算 和 凭证 来 新 建 一 个 预算 凭证 

“冲销 ” : 冲销 当前 预算 凭证 

“更 改 ”: 将 当前 预 村人 和 可 由 忆 丰 ， 

“显示 ”: 显示 当前 预算 赁 

“冲销 <-> 初 始 ” : 显示 当 慌 证 的 冲销 凭 

“查找 ” : 弹出 预算 凭证 查找 界面 ， 执 和 将 找 出 的 凭证 清单 添加 到 “凭证 总 
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览 ” 视 图 中 。 比 如 不 是 由 预算 工作 台 创 建 的 预算 凭证， 可 以 用 此 方法 将 预算 凭证 添加 到 此 
视图 中 。 

“预览 SAP 清单 浏览 需 ” : 预算 凭证 以 SAP ALYV 方式 来 查看 预算 凭证 。 

“打印 ”: 打印 预算 凭证。 

@ 右边 区 域 : 在 创建 预算 凭证 时 与 事务 码 FMBBC 中 的 功能 一 样 ， 其 他 状态 则 主要 用 来 
修改 或 显示 预算 凭证 。 

按 (CTRL+F11〉 键 可 以 用 来 选择 默认 在 系统 中 配置 需要 的 预算 工作 台 格 式 。 

3) FMPEP- 多 重 预 算 分 录 

按照 多 个 分 录 输 入 方式 来 录 和 人 预算 赁 证。 在 第 一 次 执行 “全 二 
时 ， 会 要 求 用 户 选 择 使 用 默认 的 格式 ， 这 里 使 用 前 面 配 置 的 ”| 并 lo 
Z00001-2800 用 户 定义 多 重 格 式 ， 如 图 5. 1.2-30 所 示 。 


录入 配置 好 的 格式 Z00001 后 ， 单 击 “ 继 续 ” 进 入 多 重 > 
预算 分 录 录 入 界面 ， 如 图 5. 1. 2-31 所 示 。 图 5.1.2-30 


赔 折 县志 头 狠 3 


Z00001(2800 用 户 定义 多 重 格式 ) 


9F( 付 款 ) 图 一 
录入 表 头 数据 | 
2017 1 


版 本 人 jzoo(Fm-8CS 巴 本 控 制版 本 00 发 布 用 ) "| 


| | 到 于 到 已 好 了 苦 证 


er te 7 


处 理 Oa -| 
类 Bi( 预 算 ) 
Z001( 下 级 公司 预算 ) 区 4 


1( 平 均 分 配 ) 是 


蚊 折 秋 层 次 结构 总 览 9 证 下 区 | 从 bpS 择 ] 
EE EB] 
条 层级 预算 结构 视图 [12) ® 
等 节点 描述 | 基金 中 心 承诺 项 目 “付款 预 葵 会 计 蕴 度 2017 Z000 # | 每 种 预算 类 型 的 当前 江村 (已 过 账 预算 ) 2017 Text 
1 _ 2800/6000 2800 6000 0.00 0.00 [ | 
2 _ 28001/600001 2800 6000-01 0.00 0.00 
| 而 | 3 2800/60000101 2800 6000-01-01 0.00 0.00 
| | 2 2800/600002 2800 6000-02 0.00 0.00 
| | 2 280001/6000 280001 6000 0.00 0.00 
| 3 280001/600001 280001 6000-01 0.00 0.00 
?28nnn1y6nn0nn101 280001 6nn0n-n1-n1 nn0n0 nN.00n 


图 5. 1.2-31 


QD 会 计 年 度 : 预算 凭证 的 会 计 年 度 。 

@) 版 本 : 预算 的 版 本 。 

(3 处理: 选择 预算 处 理 ， 比 如 输入 。 不 同 预算 阶段 ， 可 以 选 不 同 的 预算 处 理 。 
(4 预算 类 型 : 指定 预算 类 型 ， 这 里 用 的 是 案例 配置 的 Z001。 

(3) 凭证 类 型 : 预算 的 凭证 类 型 。 和 凭证 类 型 和 预算 类 型 保持 匹配 。 

@ 凭证 日 期 预算 凭证 的 日 期 。 
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Q@ 附加 标题 数据 : 单 击 录入 预算 凭证 的 附加 数据 ， 比 如 预算 凭证 的 抬头 文本 ， 如 
5. 1.2-32 所 示 。 


区 分 录 任 证 的 附加 数据 
负责 人 | 预算 负责 
任 证 抬头 文本 预算 作证 抬头 文本 


文本 名 称 区 


年 度 Cohort 
公共 法 


图 5. 1.2-32 


在 图 5.1.2-32 中 录入 完成 后 ， 单 击 加 按钮 ， 返 回 到 网 5. 1.2-31 的 主 界面 。 

折 炙 表 头 : 隐藏 /显示 凭证 抬头 录 和 数据。 通常 在 录入 完 赁 证 抬头 数据 后 ， 可 以 单 击 
用 来 隐藏 表 头 数据 ， 方 便 预 算 和 凭证 行 项 目 数据 的 录入 。 

(@) “选择 多 层级 预算 结构 ”. 由 于 配置 的 格式 中 启用 了 多 层级 预算 结构 ， 因 此 这 里 可 以 
从 多 层级 预算 结构 中 选择 已 存在 的 预算 地 址 来 进行 预算 分 录 的 录入 。 可 以 通过 单 击 此 下 拉 按 
钮 来 进行 选择 :“ 完 整 层 次 结构 ”或 “部 分 层次 结构 ”。 

(1) 完整 层次 结构 : 显示 完整 多 层级 预算 结构 ， 并 供用 户 选 择 其 地 址 节点 ， 如 
5. 1.2-33 所 示 。 


预算 类 别 oF 
会 计 年 度 2017 
预算 结构 Z00002 
不 相关 的 元 素 : 
证 全 | 
预算 期 间 | 
功能 范围 回 
基金 支持 的 项 目 计划 | 
层次 结构 级 别 | | 
图 5. 1.2-33 


不 相关 元 素 中 ， 可 填 人 与 多 层级 结构 中 不 相关 元 素 的 账户 分 配 要 素 值 ， 形 成 两 者 组 合 后 
的 预算 地 址 。 

(2) 部 分 层次 结构 : 限制 多 层级 预算 结构 中 层次 结构 的 账户 分 配 元 素 ， 并 在 限制 的 节 
点 中 供用 户 选 择 节点 地 址 ， 如 图 5. 1.2-34 所 示 。 

不 相关 元 素 中 ， 可 填 人 与 多 层级 结构 中 不 相关 元 素 的 账户 分 配 要 素 值 ， 形 成 两 者 组 合 后 
的 预算 地 址 。 

(3) “完整 层次 结构 ”/ “部 分 层次 结构 ”限定 好 后 ， 在 其 界面 中 单 击 加 按钮， 进入 节 
点 地 址 的 选择 ， 如 图 5. 1. 2-35 所 示 。 
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[E 选择 部 分 多 层级 预 和 结构 


预算 类 别 oF 
会 计 年 度 2017 
预算 结构 Z00002 
层次 结构 元 素 : 
基金 中 心 12800 
承诺 项 目 |6000 
不 相关 的 元 素 : 
基金 [ 
预算 期 间 | 加 
功能 范围 
基金 支持 的 项 目 计划 | 
层次 结构 级 别 [| 
[VIX] 
图 5. 1.2-34 


7 人 司 丫 2800/6000 
7 了 合 口 280003/6000 
口 口 280003/600002 
7 名 口 280003/600001 


口 口 280003/60000101 
280004/6000 
[1280004/600001 
口 口 280004/60000101 
口 280004/600002 
2800/600001 

口 2800/60000101 
2800/600002 
280001/6000 

中 280001/600001 


白 口 280001/60000101 


4 
“| 中 D. 


4 


eo 


BD. Dl.| 
.Boocoo 


口 280001/600002 
280002/6000 
DD 280002/600001 
白 口 280002/60000101 
口 280002/600002 


4 
口 .上 DIDI 


图 5. 1.2-35 

在 图 $. 1. 2-35 中 节点 前 的 方 框 里 匀 选 节点 后 ， 单 击 回 按 钮 进入 多 层级 预算 结构 视图 录 
人 预算 金额 。 

注 : 如 果 不 是 多 层级 预算 结构 ， 用 户 可 在 此 位 置 单 击 “FM 账户 分 配 ” 来 选择 预算 结构 
中 的 地 址 来 录入 预算 ， 如 图 5. 1. 2-36 所 示 。 


| 硕 车 | FM 账户 分 本 |,] 圈 初始 化 FM 科目 分 本 
从 预算 数据 中 找到 FMAA 
多 重 选择 FM 账户 分 本 


图 5.1.2-36 
9 删除 选择 : 删除 清空 从 多 层次 结构 中 选取 的 节点 地 址 。 
DD 付款 预算 : 多 分 录 预 算 录入 格式 中 定义 的 分 录 列 ， 为 录入 预算 金额 列 ， 用 户 可 以 在 
这 里 录入 预算 金额 。 
@ 每 种 预算 类 型 的 当前 预算 : 多 分 录 预 算 录入 格式 中 定义 的 显示 列 ， 通 常用 来 显示 由 关 
键 统计 指标 定义 的 相关 参考 数据 ， 比 如 这 里 Z00001 格式 用 的 统计 指标 为 CURRENT_BDGT_BT: 
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每 种 预算 类 型 的 当前 预算 。 
曲 文本 : 预算 和 凭证 行 项 目的 文本 说 明 。 
用 户 在 录入 相关 数据 后 ， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 即 可 生成 预算 凭证 。 
4) FMEDD- 显 示 
显示 已 存在 的 预算 凭证 ， 如 图 5. 1. 2-37 所 示 。 


| 晨 示 办 巡天 医 
号 回 爱 芝 到 2 图 二 


则 老 筷 昌国 En 


财务 管理 范围 [2800| 六 Ea | |] 
议 档 年 度 p16 En 到 | 
分 如 大 证 绩 呈 x [一 -| 
年 度 标签 的 格式 ~ 珊 避 三 下 站 
期 间 标签 的 格式 
可 按 (F4》 键 查询 相应 的 
要 附加 数据 | ， 预 算 凭证 

其 证 2000000052 状态 刁 过 三 ] ”文档 年 度 [2016| m 

处 理 输入 总 计 [2, 400. 00 ICNY | 

BCS 值 类 型 ph 辽 | 

预算 类 别 何 款 版 本 BB] 会 计 年 度 [2016| 

优 证 类 型 |zooll 售 下 日 其 [2016. 04. 05| 区 

从 生病 由 期 间 | 


EEDEDIENESI eB] 


任 证 行 | 基金 中 心 | 承诺 项 目 | 类 型 | 全 额 {CNY) 全 额 (CNY) 本 市 DK 队 
0000. 280001 (5000-01-01 Zo01 1,200.00 1,200.00 |CNY |1 
图 5. 1.2-37 


5) FMCYLOADN- 生 成 预算 数据 

根据 源 数据 牛 成 目标 的 预算 数据 。 可 用 此 程序 将 预算 数据 从 一 个 版 本 复制 到 另 一 个 版 
本 ， 比 如 从 计划 数据 版 本 复制 到 预算 数据 版 本 ， 从 中 间 过 程 预算 版 本 复制 到 预算 下 达 版 本 ， 
从 集团 预算 版 本 复制 到 下 属 公司 版 本 等 。 生 成 的 预算 凭证 的 预算 处 理 被 设 定 为 “初始 输入 ” 
(ENTR)。 案 例 操作 将 计划 数据 复制 为 预算 数据 ， 如 图 5. 1.2-38 所 示 。 

Q 源 数 据 选 择 : 指定 源 预算 数据 的 版 本 、 年 度 、 期 间 、 预 算 类 别 等 参数 。 

@) FM 科目 分 配 的 限制 : 限制 源 预算 数据 中 的 账户 分 配 要 素 的 值 范 围 。 

@) 目标 设置 : 指定 要 生成 的 目标 预算 数据 的 版 本 、 预 算 类 别 、 年 度 、 预 算 类 型 、 期 间 。 
通常 期 间 应 该 与 源 数据 的 期 间 保 持 一 致 。 

由 计算 基数 : 指定 源 预算 数据 的 值 类 型 (预算 为 B1 、 释 放 为 R1)、 预 算 处 理 和 预算 类 
型 ， 注 意 值 类 型 和 预算 类 型 要 相 匹 配 。 

@ 再 评估 (%) : 评估 将 源 预算 数据 的 多 少 百分比 作为 目标 预算 数据 。 取 整 : 计算 的 目 
标 数据 的 取 整 ， 与 事务 码 FMCYPREP 中 的 取 整 一 样 。 

@ 凭证 设置 : 指定 生成 目标 预算 数据 的 凭证 类 型 、 凭 证 日 期 、 赁 证 抬头 附加 数据 等 。 
注意 凭证 类 型 和 预算 类 型 要 相 匹 配 。 

@ 处 理 及 更 新 选项 : 

(1) 更 新 模式 : 

0 重 置 并 覆盖 : 把 目标 预算 现 有 数据 置 零 ， 然 后 再 复制 源 预算 数据 到 目标 预算 数据 。 

1 添加 数据 : 把 源 数据 中 预算 数据 以 追加 模式 添加 到 目标 数据 中 。 
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务 管理 范围 


预算 期 间 
基金 中 心 
承诺 项 目 
基金 支持 的 项 目 计划 


预算 类 别 
版 本 ZO00 
会 计 年 度 3 】 2016 
国 目 标 期 间 
期 间 1| 到 12| 
口 分 醒 代 码 
预算 类 型 

口 复制 预算 类 型 
名 目标 预 曾 类 型 


预 站 类 别 /现金 有 效 性 年 


加 所 有 的 预备 数据 
口 所 有 的 处 理 和 预算 类 型 
口 指 a 


证 类 型 1z001 | 其 证 日 期 2016. 04. 30 
号 附加 数据 【6 ) 


交通 通 员 
更 新 模式 |1| ”添加 数据 
测 斌 楼 式 @ 区 | 法 运行 


MM 明细 清单 布局 


分 组 设置 


口 ] 使 用 并 行 处 理 


并 行 处 理 
并 行 处 理 
双重 任务 数 10 


图 5. 1.2-38 


2 只 添加 新 数据 : 以 追加 模式 增加 目标 数据 与 源 数据 地 址 不 匹配 的 数据 。 
(2) 测试 运行 : 勾 选 代表 不 更 新 数据 库 运 行 。 通 常 先 测试 运行 后 正式 运行 。 
图 5.1.2-38 中 参数 录入 完毕 后 ， 按 (F8〉 键 执行 ， 结 果 如 图 5. 1. 2-39 所 示 。 
测试 运行 无 误 后 ， 可 正式 运行 ， 生 成 预算 凭证 

6) FMMPRELEN- 审 批 预算 数据 
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生成 预算 数据 


基金 管理 范围 2800 目标 
源 米 米 米 米 炒米 炒米 六 预算 类 别 
六 六 六 六 六 六 六 六 预算 类 别 付款 六 六 六 六 六 六 六 六 六 版 本 
米 米 玉米 玉 六 米 玉米 版 本 PO1 本 本 本 本 本 本 六 本 本 会 计 年 度 
本 本 本 本 本 本 本 本 地 会 计 年 度 2016 六 米 六 六 六 六 米 六 六 期 间 | 
本本 术 玉林 米 林 六 本 期 间 001 玉 术 米 术 林 六 林 冰 米 期 间 (至 ) 
水 炒 六 炒米 冰冰 六 基 间 (至 ) 012 再 评估 (o%) 
值 类 型 : 预算 
处 理 状态 添加 数据 
模式 测试 运行 【天 妆 握 庄 更 新 ) 
结果 凭证 清单 
”类 型 作证 蝙 号 ”“ 行 项 目 “基金 基金 中 心 承诺 项 目 。 “| 基金 计划 | BP | 预算 类 别 | YCE | 处 理 | 类 型 | 本 币 金额 附加 行 
口 “”#000000001 000001 280001 6000-01-01 9F ENTR Z001 1,200.00 
000002 280002 5000-01 9F ENTR Z001 360.00 
000003 280002 6000-01-01 9F ENTR Z001 240.00 
000004 280003 6000-01-01 9F ENTR Z001 3,600.00 
图 5. 1.2-39 


使 用 发 布 类 预算 类 型 业务 场景 ， 从 同 版 本 常规 类 预算 类 型 的 预算 数据 发 布 并 生成 发 布 类 
预算 类 型 的 预算 数据 ， 前 者 值 类 型 为 B1， 后 者 值 类 型 为 R1， 两 者 间 的 预算 地 址 是 一 样 的 ， 
不 可 重 分 配 派生 预算 地 址 ， 操 作 如 图 5. 1. 2-40 所 示 。 


现金 有 效 年 有 


祯 站 期间 
基金 中 心 [2 
随和 上 
基金 支 持 的 顺 目 计划 


| 依照 属性 的 限制 
区 多 重 选择 FM 科目 分 配 变 式 名 称 


作证 类 型 优 证 日 期 2017. 04. 25 
处 理 


发 布 的 预算 类 型 

铝 目 标 期 间 从 

口 分 本 代码 
5 


附加 数据 


处 理 选项 


更 新 模式 添加 数据 
回 自动 修正 
执行 模式 四 
回 明细 清单 


人 分 组 设置 ] 


使 用 并 行 处 理 
并 行 处 理 
并 行 处 理 
次 重任 务 数 10 


图 5.1.2-40 
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Q 指定 发 布 预算 的 预算 类 别 、 版 本 、 会 计 年 度 。 

@) 指定 发 布 预算 的 地 址 中 账户 分 配 要 素 的 限制 。 可 直接 限制 各 个 账户 分 配 要 素 的 范围 
值 ， 也 可 能 通过 单 击 蕊 于 可 mMm 焉 把 按钮 来 选择 指定 的 地 址 。 

@) 计算 基数 . 

(1) 关键 值 : 输入 用 于 要 发 布 预算 的 关键 统计 指标 ， 比 如 这 里 使 用 了 前 面 配置 的 关键 
指标 ZZ_UN_RELEASED [Z100 可 发 布 的 付款 预算 ( 源 Z01+Z001) ]。 还 可 以 使 用 系统 提供 
的 标准 关键 指标 : 

UN_RELEASED 未 发 布 的 预算 

RELEASABLE ”可 发 布 的 预算 
除 此 之 外 ， 用 户 还 可 以 根据 企业 的 实际 需求 配置 自己 定义 的 关键 统计 指标 。 一 般 建 议 使 
用 可 发 布 的 预算 统计 指标 。 

(2) 源 期 间 : 指 发 布 预 算 可 用 来 源 数 据 〈 即 关键 统计 指标 中 定义 的 + 可 用 和 常规 类 预算 类 
型 的 预算 ) 的 期 间 。 对 有 按 月 控制 预算 需求 的 企业 ， 可 以 按 月 发 布 预算 ， 比 如 本 月 下 旬 发 
布下 月 的 预算 。 

(3) 再 评估 : 评估 可 用 来 源 数 据 的 多 少 百分比 作为 发 布 预算 ， 通 常 为 100% ， 如 果 不 为 
100% ， 则 意味 着 需要 多 次 进行 发 布 。 另 外 发 布 百 分 比 不 能 超过 100% 。 

| 

@ 凭证 设置 : 指定 目标 生成 的 发 布 类 预算 类 型 的 预算 凭证 类 型 、 和 凭证 日 期 、 预 算 处 理 、 
发 布 类 的 预算 类 型 、 目 标 期 间 、 预 算 凭 证 抬头 的 附加 数据 。 应 保持 预算 凭证 类 型 、 发 布 类 的 
预算 类 型 间 的 匹配 ， 目 标 期 间 通 常 与 源 期 间 一 致 ， 单 击 “ 附 加 数据 ”按钮 ， 在 弹出 框 中 录 

人 预算 凭证 抬头 文本 相关 数据 。 

@) 处 理 及 更 新 选项 : 

(1) 更 新 模式 : 

0 重 置 并 覆盖 : 把 目标 预算 现 有 数据 置 零 ， 然 后 再 复制 源 预算 数据 到 目标 预算 数据 。 

1 添加 数据 : 把 源 数据 中 预算 数据 以 追加 模式 添加 到 目标 数据 中 。 

2 只 添加 新 数据 : 以 追加 模式 增加 目标 数据 与 源 数 据 地 址 不 匹配 的 数据 。 

(2) 自动 修正 : 通常 勾 选 上 。 由 于 发 布 的 预算 金额 不 能 超过 源 预算 类 型 的 预算 金额 ， 
因此 在 使 用 多 次 操作 发 布 时 ， 根 据 更 新 模式 ， 系 统 会 自动 修正 本 次 发 布 的 金额 ， 以 保证 多 次 
发 布 金额 累计 不 能 超过 源 预算 金额 。 

(3) 测试 运行 : 勾 选 上 代表 不 更 新 数据 库 运 行 。 通 常 先 测试 运行 后 正式 运行 。 

图 5. 1. 2-40 中 各 参数 录入 完毕 后 ， 按 (Ff8〉 刍 执行 ， 结 果 如 图 5. 1. 2-41 所 示 。 

0 

7) FMCYDOC- 复 制 输 入 凭 

将 源 版 本 中 的 预算 凭 i 所 证 ， 如 图 5. 1. 2-42 所 示 。 此 复制 
功能 只 能 整 张 预算 凭证 进行 复制 ， se 

Q 指定 源 预算 版 本 预算 凭 如 凭证 年 度 、 和 凭证 类 型 、 凭 证 编号 ， 还 可 以 
单 击 “ 多 项 选择 ”按钮 ， 查 找 并 选择 多 个 指定 的 预算 凭证 。 

© 和 | 作为 筛选 条 件 。 

@) 指定 生成 的 目标 预算 凭证 的 版 本 、 期 间 、 人 和 凭证 日 期 、 和 凭证 类 型 、 会 计 年 度 。 
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| 委 帮 天 知 并 榴 
图 | 昌 导 时 | 加 硬 


加 各 团 厂 名 基于 作业 的 成 本 核算 ”| 图 唔 选择。 室 保 让 | 食 详 细 的 预算 控制 系统 条 目 贷 证 


审批 预算 数据 


基金 管理 范围 
源 


六 六 六 六 术 六 六 玉 太 期 间 


处 理 状态 
模式 


将 要 过 账 的 凭证 数量 
警告 消息 数 
| 错误 信息 数 


2800 
001 


添加 数据 
测试 运行 (无 数据 库 更 新 ) 


ION 


本 六 米 玉 六 六 玉 六 术 版 本 
本 本 本 本 本 本 本 本 本 会 计 年 度 2016 


六 六 米 玉 玉米 玉 六 米 期 间 | 


本 六 六 六 玉 米 玉 玉米 期 间 | (至 ) 001 


付款 
Z00 
001 


100.00 


结果 凭证 清单 


”类 型 作证 编号 “| 行 项 目 “基金 基金 中 心 承诺 项 目 。 “| 基金 计划 | BP | 预算 类 别 | 处 理 类 型 本币 金额 附加 行 

口 ,#000000001 000001 oF 
#000000002 000001 
000002 


5000-02 


ENTR 2Z100 100.00 

6000-01-01 9F ENTR Z100 100.00 

6000-01-02 9F ENTR 2Z100 70.00 
图 5.1.2-41 


优 证 类 型 


优 证 编号 


依照 属性 的 限制 


变 式 名 称 


预算 期 间 


基金 中 心 


承诺 项 目 


基金 计划 


变 式 名 称 


回 目 标 期 间 
期 间 


1| 到 12 


口 分 本 代码 


基 证 日 期 


[二 
2016. 04. 30 


佐证 类 型 


并 行 处 理 


并 改 任 务 数 


730 


图 $. 1.2-42 


由 处 理 选 项 

(1) 测试 模式 : X 代 表 测 试 运行 ， 去 掉 代 表 正 式 运 行 。 通 常 先 测试 运 行 无 误 后 ， 再 正 
式 运行 。 

(2) 用 对 话 处 理 : 运行 后 会 提供 一 个 可 供 复制 的 凭证 清单 出 来 ， 然 后 由 用 户 选 择 指定 
的 凭证 进行 复制 ， 如 图 5. 1. 2-43 所 示 。 


2 

加 | 怕 怕 | 昌 写 下 | 加 租 号 国 可 选择 。 唾 保 让 | 食 详 细 的 } 和 工控 制 系统 条 目 作证 | 中 
文档 的 交互 式 选 择 

基金 管理 范围 ori 选中 要 复制 的 凭证 ， 点 击 “ 复 制 ”按钮 即 可 。 

凭证 年 度 2016 


例外 分 录 作证 编号 源 应 用 程序 处理 凭证 类 型 | 状态 
jceo 2000000057 LOAD ENTR Z001 


图 5. 1.2-43 


(3) 排除 已 复制 的 凭证 : 已 经 复制 过 的 凭证 不 再 进行 复制 。 
在 图 5. 1. 2-42 中 各 参数 录入 完成 后 ， 按 〈F8》 键 执行 ， 结 果 如 图 $. 1. 2-44 所 示 。 


复制 预算 插 

基金 管理 范围 2800 目标 

源 六 六 玉米 六 六 玉米 六 版 本 Z03 

玉米 玉米 玉米 玉米 玉 版 本 Z00 六 六 六 六 六 六 六 六 玉 期 间 001 

六 本 术 术 可 术 术 本 本 会 计 年 度 2016 米 玉 玉米 米 玉 玉 术 米 期 间 | (至 ) 012 

模式 测试 运行 (无 数据 库 更 新 ) <* 术 本 本本 本 本 本 本 作证 类 型 Z001 
本 本 本 求 本 本 本 本 本 会 计 年 度 2016 

复制 的 记录 的 号 码 1 

警告 消息 数 0 

错误 信息 数 5 


分 录 赁 证 编号 | 作证 类 型 “类 型 文档 年 度 | 财 年 凭证 编号 “| 行 项 目 “| 基金 基金 中 心 承诺 项 目 基金 计划 | BP 预算 类 别 处 理 类 型 | 本 币 金额 附加 行 | 基金 名 称 预算 期 间 名 基金 中 心 名 | 承诺 项 目 名 称 
[2000000057 | z001 口 2016 2016 #000000001 000001 280001 。 5000-02 9F ENTR Z001 1,200.00 总 经 办 其 他 业务 收入 
2000000057 Z001 2016 2016 000002 280001 6000-01-01 9F ENTR Z001 1,200.00 总 经 办 材料 焉 用 -水 泥 
2000000057 Z001 2016 2016 000003 280001 。 6000-01-02 9F ENTR Z001 840.00 总 经 办 材料 更 用 砖头 


图 5. 1.2-44 


测试 运行 无 误 后 ， 可 正式 运行 。 在 复制 预算 凭证 生成 后 ， 系 统 会 在 表 FMCYDOC 中 记录 
源 预 算 和 凭证 对 应 目标 版 本 预算 凭证 的 复制 状态 ， 当 对 生成 的 目标 版 本 预算 凭证 冲销 后 ， 也 会 
在 表 FMCYDOC 中 记录 目标 版 本 预算 凭证 已 冲销 ， 之 后 要 再 次 进行 复制 。 

8) FMDOCREV- 冲 销 分 录 和 凭证 

批量 冲销 预算 凭证 ， 如 图 $. 1. 2-45 所 示 。 

Q) 选择 要 冲销 的 凭证 : 可 以 通过 录 和 人 文档 族 号 码 、 和 凭证 编号 来 限定 选择 ， 也 可 以 单 击 
“多 重 选择 ”按钮 来 选择 多 个 指定 的 预算 凭证 号 。 

@) 冲销 凭证 设置 : 指定 生成 的 冲销 是 过 账 状 态 还 是 预制 状态 ， 并 录入 冲销 凭证 的 凭证 
日 期 、 抬 头 文本 等 。 

@ 处 理 选项 et 

由 单 击 此 按钮 或 者 按 〈(F8、 键 ,执行 凭证 的 冲销 如 图 5. 1. 2-46 所 示 。 

测试 运行 无 误 后 ， 再 进行 正式 运行 。 

9) FMMPTRAN- 预 算 类 型 之 间 的 传输 

用 于 从 一 个 预算 类 型 转移 预算 金额 到 另外 一 个 预算 类 型 ， 转 移 金 额 的 计算 来 自 指定 的 统 
计 指 标 。 例 如 同一 个 预算 数据 在 集团 和 下 属 单位 间 ， 由 上 到 下 的 下 达 ， 到 下 属 单位 又 可 以 进 
行 预算 的 分 解 平衡 ， 就 可 以 使 用 类 似 功 能 。 操 作案 例 是 把 集团 的 预算 类 型 下 达 转 移 到 下 属 子 

131 


ME HE IR 
回 过 帐 
口 贡 中 


20160430 


冲销 预 荆 优 证 


| 直销 预 棵 作证 


加 A 


图 5. 1.2-45 


基金 管理 范围 2800 

物料 明细 账 任 证 年 度 2016 

凭证 日 期 2016.04.30 

凭证 状态 已 过 账 

模式 测试 运行 (无 数据 库 更 新 ) 
将 要 过 账 的 凭证 数量 是 

警告 消息 数 0 

错误 信息 数 6 

汗 评 运行 [天 插 将 辐 更 新 ) 


结果 凭证 清单 
”类 型 作证 六 号 “人 文档 年 度 | 文档 族 号 码 “| 描述 “| 冲销 号 码 描述 
[| 口 11000000053 2016 1000000012 已 过 账 通常 


图 5. 1.2-46 


公司 ， 其 金额 来 源 通过 下 属 单位 编制 的 计划 版 本 数据 来 完成 。 操 作 如 图 5. 1. 2-47 所 示 。 

QD 指定 转移 预算 类 型 的 预算 类 别 、 版 本 、 年 度 相关 数据 。 

@ 指定 转移 的 预算 地 址 中 的 账户 分 配 要 素 限 制 范围 ， 或 者 单 击 BBEm 相 垢 按钮 来 直接 选 
择 多 个 要 转移 的 预算 地 址 。 

@) 计算 基数 . 

(1) 关键 指标 ; 指定 转移 金额 的 计算 来 源 ， 比 如 这 里 用 的 ZZ_CURRENT_ P01， 是 通过 
计划 版 本 的 金额 数据 来 进行 转移 的 。 在 事务 码 FMKFDEF 中 ,ZZ_CURRENT_P01 的 定义 如 
图 5.1.2-48 所 示 。 

(2) 再 评估 (%): 指定 来 源 金 额 的 百分比 ， 最 终 转移 金额 = 来 源 金 额 x 再 评估 (%)。 

(3) 取 整 : 转移 金额 的 取 整 方式 ， 与 事务 码 FMCYPREP 中 的 取 整 一 样 。 

@ 指定 生成 的 预算 类 型 转移 凭证 的 凭证 类 型 、 凭 证 日 期 、 发 送 方 预算 类 型 、 接 收 方 预 
算 类 型 、 发 送 方 转 出 的 记 账 期 间 、 接 收 方 记 账 的 期 间 ， 单 击 “ 附 加 数据 ”按钮 还 可 录入 生 
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预算 期 间 
基金 中 心 | 到 | 
承诺 项 目 国 |6000* | 到 
基金 计划 


依照 属性 的 限制 


世 多 重 选择 FM 科目 分 本 变 式 名 种 


关键 指标 
再 评估 【so) 


佐证 日 期 2016. 04. 26 


发 闫 方 预 算 类 型 搓 下 方 祯 站 类 型 Z001 
1 
EE 


发 送 方 期 间 


同 接 收 方 期 间 
口 分 醒 代 码 


3 附加 数据 


十 而 骆 
测试 模式 区 | ” 现 趟 运行 
明细 清单 布局 


3 


图 5.1.2-47 


EUES 国 | 车 辐 [区 IEjEI ca 
加 s | 版 本 | 预算 、| 什 类 型 处理 | 类 型 | 工作.。 | 会 计 .。 | 现 多 年 
而 [3 回 pol '# B1 PREP Z001 Pp 人 # 人 # 


图 5. 1.2-48 
成 的 预算 凭证 的 抬头 附加 数据 。 
@) 测试 模式 ; 
空 ， 正式 运行 。 
X: 带 有 AVC 预算 可 用 性 控制 检查 的 测试 运行 。 
Y: 不 带 AVC 预算 可 用 性 控制 检查 的 测试 运行 。 
在 图 5. 1.2-47 中 录入 完 各 参数 后 ， 可 按 (F8〉 刍 执行， 结果 如 图 5. 1. 2-49 所 示 。 
测试 运行 无 误 后 ， 可 正式 运行 生成 预算 转移 凭证 。 
10) FMMPSTAT- 生 成 统计 性 预算 数据 
根据 当前 预算 数据 生成 统计 性 预算 数据 ， 其 数据 计算 来 源 是 根据 关键 统计 指标 来 进行 计 
算 的 ， 要 求 配置 好 关键 统计 指标 和 相关 的 统计 性 预算 类 型 及 对 应 预算 凭证 类 型 。 操 作 如 
图 5. 1. 2-50 所 示 。 
Q 录 和 人 生成 统计 预算 的 预算 类 别 、 版 本 、 年 度 等 参数 。 
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转移 预算 数据 


基金 管理 范围 
发 送 方 


米 玉 六 米 玉 六 米 玉 六 版 本 


米 术 玉 术 玉 术 术 玉 会 计 年 度 
米 米 米 米 炒米 米 炒米 其 间 


模式 
关键 指标 


将 要 过 账 的 凭证 数量 


警告 消息 数 


结果 凭证 清单 


类 型 | 任 证 编号 
口 #000000001 


2800 预算 类 别 
接收 方 
000 六 玉米 米 六 六 玉 六 六 会 计 年 度 
2016 六 六 六 六 玉米 玉 六 六 期 间 
001 再 评估 (%o) 


测试 运行 (无 数据 库 更 新 ) 
ZZ_CURRENT_PO1 

1 

2 


| 凭证 编号 “| 行 项 目 。 基 .， 基金 中 心 ” 承 诺 项 目 基金 计划 | BP 预算 类 别 处 理 类 型 | 本 币 金额 附加 行 
9F SEND 


#000000001 


OD #000000001 


#000000001 
#000000001 
#000000001 


[号 | 


#000000001 


#000000001 


#000000001 
#000000001 
#000000001 
#000000001 


000001 280001 6000-01-01 Z000 1,200.00 

000004 16000-01-01 回 9F RECV Z001 1,200.00 

000002 280002 6000-01-01 9F SEND Z000 240.00 

000005 6000-01-01 oF RECV Z001 240.00 

000003 280003 6000-01-01 oF SEND 2Z000 3,600.00 

000006 6000-01-01 oF RECV Z001 3,600.00 
图 5.1.2-49 


[3] 


@:-: 
现金 有 效 年 度 2 


预算 期 间 


基金 中 心 


承诺 项 目 


基金 计划 


依照 属性 的 限制 


多 重 选择 FM 科目 分 配 


口 所 有 期 间 
回 源 期 间 
1] 


再 评估 (%) 
加 


处 理 


预算 类 型 


回 目标 期 间 
只 | 中 
口 分 醒 代 码 


附加 数据 


邮 测 试 运行 
加 明细 清单 


图 5.1.2-50 


@) 指定 要 生成 统计 性 预算 中 预算 地 址 中 的 账户 分 配 要 素 限制 范围 或 者 直接 单 击 “ 多 重 
选择 FM 科目 分 配 ” 来 选择 要 限制 的 多 个 预算 地 址 。 

(3 指定 统计 性 预算 数据 生成 的 关键 统计 指标 、 源 期 间 ， 以 及 是 否 进行 再 次 评估 。 

(4 设置 统计 预算 凭证 生成 的 凭证 类 型 、 预 算 类 型 、 预 算 处 理 、 凭 证 日 期 、 期 间 以 及 凭 
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证 抬头 的 附件 文本 。 注 意 赁 证 类 型 、 预 算 类 型 和 预算 处 理 三 者 要 匹配 。 操 作案 例 用 的 是 系统 
提供 的 UN_RELEASED (未 发 布 的 预算 ) 关键 指标 ， 实 际 使 用 时 ， 需 要 选择 根据 需要 配置 
的 关键 统计 指标 。 

@) 处 理 选 项 : 指定 运行 是 测试 运行 还 是 正式 运行 。 

在 图 5. 1.2-50 中 参数 录入 完成 后 ， 按 (Ff8〉 键 执行， 结果 如 图 5. 1. 2-51 所 示 。 


生成 统计 性 预算 数据 
基金 管理 范围 2800 预算 : 
源 目标 
六 米 米 玉 六 米 六 六 米 版 本 Z00 来 来 求 省 
本 本 本 本 本 本 本 本 本 会 计 年 度 2016 来 来 求 省 
米 米 炒米 米 米 米 米 洲 基 间 001 来 来 求 溃 
结果 凭证 清单 

“类 型 | 凭证 编号 “ 行 项 目 | 基金 基金 中 心 承诺 项 目 基金 计划 | BP | 二 处 理 | 类 型 ， 本 币 金额 附加 行 

口 ”#000000001 000001 280001 5000-02 ENTR 5T01 1,100.00 

#000000002 000001 280001 6000-01-01 和 ENTR 5T01 1,100.00 

000002 280001 6000-01-02 9F ENTR 5T01 770.00 


图 5.1.2-51 


测试 运行 无 误 后， 可 正式 运行 ， 生 成 统计 性 预算 凭 
5.1.3 收入 增加 预算 (RIB) 操作 


在 激活 RIB 后 ， 并 配置 好 RIB 对 象 地 址 、 收 入 增加 计算 公式 和 RIB 规则 派生 策略 推导 ， 
可 进行 收入 增加 预算 操作 ， 如 图 5. 1. 3-1 所 示 。 操 作案 例 采 用 前 面 讲 的 配置 案例 。 
”全 要 针尖 昌 ”全 公共 部 六 至 
”全 7 铝 基 管理 
7 名 使 用 账户 分 配 要 素 ， 加 账户 分 醒 要 素 
”加 FMDERIVER - 处 理科 目 分 本 衍生 [5 使用 由 户 分 本 雪夫 
， (了 FMSPLITMAINT - 维护 用 于 基于 规则 的 科目 分 本 的 规则 ”六 控制 数据 
bg 外 (BCS) ~ 铝 工 且 
， 站 预 站 结 构 PT 
”和 hi 
"ia FMRBDERIROR - 维护 RIB 对 象 的 派生 规则 、 预算 控制 系统 (BC5) 
， (2 FMRBDERIMDR - 维护 RIB 规则 生成 的 派生 规则 ;站 预算 结构 
> 全 收入 增加 预算 的 规则 下 包 收 六 增加 预算 
这 总 FMRBGENMD - 生成 6) .号 FMRBIDXREC - 重建 索引 
A 名 ee 人 7)。 喇 FMRBREINIT - 重建 分 类 帐 
3 
4》 号 FMRBDEL - 星 除 ”全 公共 部 门 管理 
5)” 呈 FMRBRULEHIS - 显示 更 改 日 志 7 句 基 金管 理 
， 站 主 数据 
= | Chesed 品 * 口 预算 
| ”站 主 数据 索引 | ” 记过 
7 包 总 计 记 录 | 7 包 陆 能 
| > 名 预计 控制 系统 (BCS) * 口 请 求 
口 ， 癌 向 - ， 加 结算 操作 
， 癌 可 用 性 控制 : ， 吕 再 分 本 
， 回 补 进 合法 ”全 丙 
| 7 后 收入 境 z0j 大 ] 7 名 预 站 控制 系统 (BCS) 
; 3] 0 FMRBMOND1 -收入 提高 驴 革 的 规则 什 概 师 |， 下 包 塌 0 首 的 kk 入 
[ee 品 | FMMPRBB - 增加 收入 的 预算 


图 5.1.3-1 


1) FMRBCENMD- 生 成 
生成 RIB 对 象 地 址 及 规则 ， 如 图 $. 1. 3-2 所 示 。 
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RB 规 由 是 基于 Om 7 
| 履 久 覆盖 组 限制 


| 收入 丁 盖 组 | == 


国 |2800+ 
a] |5000+ 
国 [ 


依照 属性 的 限制 
| 全 姜 重 选择 FM 科目 分 配 人 


图 5. 1.3-2 


@ 指定 生成 RIB 地 址 及 规则 的 年 度 、 收 入 增加 预算 的 预算 类 别 (9M 针对 付款 预算 、 
9N 针对 承诺 预算 ) 。 

@ RIB 规则 是 基于 : 指定 RIB 规则 生成 预算 是 采用 RIB 对 象 地 址 的 方式 还 是 采用 CE 合 
法 补 进 组 方式 ， 这 里 选用 0。 注 : 收入 增长 预算 的 预算 追加 时 ， 可 以 采用 基于 RIB 对 象 地 址 
来 追加 ， 或 采用 CE 合法 补 进来 追加 (这 个 要 求 必须 激活 使 用 CE ) 。 

@) RIB 对 象 源 数据 : 选择 RIB 对 象 地 址 派生 来 源 是 预算 地 址 还 是 过 账 地 址 。 预 算 结 构 
勾 选 上 代表 来 自 预算 结构 的 地 址 ， 不 勾 选 代表 来 自 实际 记 账 的 预算 地 址 /过 账 地 址 。 

@ FM 科目 限制 分 配 : 指定 限制 生成 RIB 对 象 地 址 及 规则 的 账户 分 配 要 素 , 通常 是 要 限 
定 为 收入 类 的 承诺 项 目 (RIB 对 象 地 址 只 能 针对 收入 类 承诺 项 目 ) 产生 。 

@@) 处 理 选 项 

仅 更 新 索引 : 前 面 讲 到 RIB 地 址 其 实 也 是 一 个 索引 地 址 ， 它 针对 一 个 预算 收入 类 地 址 / 
实际 收入 类 记 账 地 址 ， 会 派生 生成 一 个 RIB 地 址 ， 并 且 记 录 前 后 两 者 间 的 关系 。 因 此 当 勾 
选 上 此 项 时 ,代表 只 是 更 新 RIB 地 址 与 预算 收入 类 地 址 /实际 收入 类 记 账 地 址 的 映射 关系 ， 
不 更 新 RIB 规则 。 

在 图 5.1.3-2 中 参数 录入 完成 后 ， 可 按 (F8》 键 执行 生成 RIB 对 象 地 址 及 规则 ， 如 
5. 1.3-3 所 示 。 

测试 运行 无 误 后 ， 可 正式 运行 生成 RIB 对 象 地 址 及 规则 。 

2) FMRBRULE- 更 改 

可 以 用 来 新 建 一 个 RIB 对 象 及 规则 ， 也 可 修改 已 存在 RIB 规则 。 操 作 如 图 5. 1. 3-4 所 示 。 
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上 咏 富 定 | 辣 闪 | 油 池 园 加 | 圈 喔 选择 星人 避让 | 父 和 仓 槛 盖 组 定义 


生成 收入 增加 预算 的 规则 
财务 管理 范围 
收入 增加 预算 的 预算 类 别 
生成 的 日 期 


概览 
心 主 数 据 


[J 路 咏 ][ 写 [三 | 右 | 二 | 小 加 | .|| 小 [如 |[ 偶 .] 辐 .| 时 | 
类 .| 消息 文本 

入 | RIB 对 象 -/-/280001/5000/- 已 存在 

A ”索引 条 目 2800/-/-/280001/500002/- 已 存在 

点 已 经 存在 一 个 收入 增加 预算 对 象 -/-/280001/5000/- 的 接收 预算 地 址 


| RIB 地 址 已 存在 ， 会 提示 | 


测试 运行 
RIB 地 址 或 CE 合法 


处 理 状态 
区 收 地 直 要 保 让 


公式 | 盈余 
Z001 
Z001 
Z001 
Z001 


2800 
280002 5000 
280003 5000 
280004 5000 


5000 


图 5. 1.3-3 
人 
财务 管理 范围 2800 
财 年 2016 
收入 增加 预算 的 预算 类 别 El ea: 
全 管理 账户 分 可 的 选择 
同意 | 
基金 
预算 期 间 | 
生生 中 心 | 问 
承诺 项 目 | 
功能 范围 | 
| 基金 计划 | 


图 5.1.3-4 


@ 修改 一 个 RIB 对 象 地 址 的 规则 。 

@) 手工 创建 一 个 RIB 对 象 规则 。 

@) 使 用 派生 策略 来 创建 一 个 RIB 对 象 规则 。 

(@ 通过 指定 的 过 账 地 址 推导 出 来 RIB 地 址 创建 /修改 RIB 对 象 地 址 规则 。 

@ 通过 指定 的 预算 地 址 推导 出 来 RIB 地 址 创建 /修改 RIB 对 象 地 址 规则 。 

(@) 直接 录入 已 存在 RIB 对 象 地 址 来 修改 它 的 规则 。 这 里 通过 指定 在 FMRBGENMD 中 生 
成 的 RIB 对 象 地 址 规则 来 手工 进行 修改 ， 如 图 5. 1. 3-5 所 示 。 

在 图 5. 1.3-4 中 单 击 区 按钮 来 修改 RIB 对 象 的 规则 ， 如 图 5. 1. 3-6 所 示 。 

激活 状态 : A 活动 的 -激活 当前 规则 可 用 ， 可 增加 或 减少 基于 可 用 收入 的 分 配 目标 预算 
地 址 的 预算 ; 了 上 冻结 -冻结 当前 规则 ， 在 后 续 执 行 收 入 增加 预算 时 ， 不 执行 此 规则 ; I 不 活 
动 - 不 激活 当前 规则 ， 如 果 之 前 已 经 产生 过 RIB 预算 凭证 ， 那 后 续 执 行 收 入 增加 预算 时 ， 会 
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| 时 全 这 理 账 户 分 本 的 选择 
过 账 地 址 预算 地 址 RB 对象” | 收入 相关 组 | 


[ 


| 基金 
预算 期 间 
| | 
| | 基金 中 心 280001 
| 矿 
| ， 承 诺 项 目 150odl 月 
| | 基金 计划 | 
| 
图 5. 1.3-5 
收入 提高 预算 规则 定义 
”财务 管理 范 | 2800 创建 者 ZHANGCHL 在 2017.04.18| 在 这 于 于 站 
财 年 2016 修改 者 ZHANGCHL 在 2017.04.18| 在 16:11:43 
收入 增加 预算 的 预算 类 别 ENN “| 激活 本 态 A 活动 的 a 
Re 过 二 参数 文件 2100 发 票 和 收入 转账 "| 
E 计算 公式 |z001| [sr| ”CNY 超过 到 12096 后 增加 开始 增加 1~10963 算 
| RIB 对 象 地 址 | 手工 传输 的 消 自 类 开 E a 
预算 说 明 , 收入 0001 收入 增加 模板 文本 
预算 说 明 , 支出 0001 收入 增加 模板 文本 
基金 计划 使 用 盈余 全 额 ? X 是 =] 
| 
El | | | 按 接 收 者 … | 基金 | 预算 期 间 | 重金 中 心 | 承诺 项 目 | 基金 计 点 加 
了 加 -/-/280001/500002/- jt 100. 00 280001 B000-01 a 
"D28000115000021 半 。 RIB 地 址 映射 包 加 E 
含 实际 的 收入 | | | kb 
地 址 Ee OO 
区 性 四 
| | 
| | 接 接 收 者 … | 基金 | 预算 期 间 | 基金 中 心 | 承诺 项 目 | 基金 计 回 
| 40. 00 280001 6000-02 
60, 00 280001 6000-01-01 
图 5. 1.3-6 


冲销 之 前 已 经 产生 的 RIB 预算 凭证 。 

过 滤 参 数 文件 : 指定 与 RIB 相关 的 收入 实际 记 账 的 基金 凭证 的 值 类 型 ， 这 里 指定 
2100 (发 票 和 收入 )。 

预算 说 明 , 收入 : 追加 收入 预算 时 的 预算 文本 。 

预算 说 明 , 支出 : 追加 成 本 支出 预算 时 的 预算 文本 。 

计算 公式 : 收入 增长 预算 的 计算 公式 。 必 须 在 前 面 讲 的 RIB 的 计算 公式 的 配置 中 配置 
完成 ， 案 例 用 的 是 Z001 超过 到 120% 后 增加 开始 增加 1~ 10% 预 算 。 

使 用 盈余 金额 ?: 收入 增长 预算 的 超过 计算 公式 上 限 的 盈余 部 分 是 否 追加 预算 。 比 如 收 
人 预算 为 1000， 实 际 收入 为 1500， 那 按照 前 面 配置 中 配置 的 案例 Z001 公式 计算 ， 收 入 增长 
预算 下 限 为 1200， 上 限 为 1300， 那 超过 上 限 的 分 收入 即 为 盘 余 部 分 1500-1300=200。 当 使 
用 和 鱼 余 金额 时 ， 会 为 藤 余 金额 部 分 追加 预算 。 

盈余 预算 地 址 : 当 使 用 盈余 金额 时 ， 为 盈余 金 略 部 分 追加 成 本 支出 预算 指定 追加 的 预算 
地 址 。 

预算 接收 地 址 : 为 收入 增长 预算 指定 追加 成 本 支出 预算 的 预算 地 址 。 可 以 是 多 个 预算 地 
址 ， 多 个 预算 地 址 间 采 用 百分比 来 分 配 各 自 接收 追加 的 预算 。 

注 : 实际 上 在 配置 RIB 派生 策略 规则 (事务 码 FMRBDERIMD) 时 ， 也 主要 是 针对 上 述 
各 字段 参数 来 生成 。 

@ 通过 指定 在 FMRBGENMD 中 生成 的 RIB 的 CE 合法 补 进 组 号 来 修改 RIB 规则 。 
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Pu 


在 图 5. 1.3-6 中 修改 完 RIB 对 象 的 规则 后 ， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 系 统 会 进行 提示 ， 如 
图 5.1.3-7 所 示 。 


蕊 新 的 、 已 修改 的 或 已 是 除 的 RIB 规则 


售 您 是 否 要 重新 初始 化 RIB 规则 的 RIB 分 类 账 ? 


倒是 % 否 信息 


[- 


图 5.1.3-7 


在 图 5.1.3-7 中 , 单 击 “是 ”按钮 ， 重 新 计算 并 生成 RIB 分 类 账 。 
3) FMRBCPY- 复 制 
从 现 有 年 度 将 RIB 规则 复制 到 新 年 度 ， 如 图 5. 1.3-8 所 示 。 


外 
财务 管理 范围 2800 
源 
财 年 [oil 
收入 增加 预算 的 预算 类 别 9 


对 RIB 规则 的 限制 


收 久 杆 盖 组 
基金 
预 兽 期 间 


基金 中 心 
承诺 项 目 
基金 计划 


和 的 地 : de is 
本 到 的 账户 分 配 要 素 
回 


收入 增加 预算 的 预算 类 别 

为 新 RIB 规则 定 兴 收入 霖 盖 组 
器 基 于 杜 盖 组 名 称 
加 基于 RIB 源 地 址 


TET 


处 理 选 项 
可 测试 运行 


图 5.1.3-8 


参数 录入 后 ， 按 (F8〉 刍 执行， 结果 如 图 5. 1. 3-9 所 示 。 
测试 运行 无 误 后 ， 正 式 运行 。 
4) FMRBDEL- 删 除 
删除 已 存在 的 RIB 规则 ， 如 图 5. 1.3-10 所 示 。 
按 《〈《F8》 键 执行 ， 结 果 如 图 5. 1.3-11 所 示 。 
5) FMRBRULEHIS- 显 示 更 改 日 志 
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为 收入 增加 预算 复制 规则 


财务 管理 范围 2800 
来 源 
财 年 2016 
预算 类 别 9M 
处 理 状态 测试 运行 
要 复制 的 接收 地 址 3 
要 复制 的 索引 条 目 出 
通知 消息 数 0 
警告 消息 数 0 
基金 | BP | 基金 中 心 承诺 项 目 基金 计划 | 收入 覆盖 组 | 激 和 人 | 过 漂 文 件 公式 | 盈余 ? 
280001 5000 2100 Z001 X 
图 5. 1.3-9 
六 悦 尼 入 所 向 辜 莫 前 超 婴 
33 | 
攻 可 限制 RIB 对 象 地 址 | 
财 夯 管理 范围 。 2300 的 账户 分 配 要 素 
则 年 加 2016 


收入 增加 预算 的 预算 关 别 


届 入 机 兰 组 
基金 
预算 期 间 
基金 中 心 
其 江天 
基金 计划 


3 医 加 陵 营 规 则 本 性 的 PR 让 
RIB 规 风 的 激活 状态 
收入 增加 预算 的 计算 公式 


EE “> 可 限制 RIB 规 则 的 状 
| 回 列 二 | 态 、 计 算 公式 
图 $. 1.3-10 
删除 收入 增加 预算 的 规则 
财务 管理 范围 2800 
财 年 2016 
收入 增加 预算 的 预算 类 别 9M 
处 理 状态 测试 运行 
要 删除 的 接收 地 址 3 
要 删除 的 素 引 条 目 1 
下 0 
~ 280001 5000 A 2100 61 | 
图 5.1.3-11 


在 激活 RIB 规则 修改 日 志 后 ， 可 以 使 用 此 事务 码 来 查看 RIB 规则 的 更 改 日 志 。 


6) FMRBIDXREC- 重 建 索引 


前 面 配置 讲 过 ，RIB 地 址 实际 上 也 是 一 个 索引 地 址 ， 因 此 RIB 对 象 地 址 的 派生 策略 推导 
规则 发 生 了 修改 或 者 推导 依赖 数据 发 生 了 变化 ， 导 致 RIB 对 象 地 址 派生 结果 发 生 了 变化 ， 
需要 重建 索引 来 生成 RIB 对 象 地 址 。 另 外 一 种 就 是 使 用 合法 补 进 (CE) 组 来 作为 RIB 的 预 
算 覆 盖 增 加 时 ， 如 果 CE 的 派生 策略 规则 发 生 了 变化 ， 也 需要 重建 索引 分 类 账 。 操 作 如 
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5. 1.3-12 所 示 。 


按 (F8，〉 键 执行 ， 即 可 完成 重建 。 小 结 一 下 ， 通 常 在 FM-BCS 模块 中 ， 涉 及 索引 地 址 
( 即 保存 了 源 地 址 和 目标 地 址 对 应 关系 的 目标 地 址 ) ， 如 果 其 派生 策略 规则 发 生 了 修改 或 者 
推导 依赖 数据 发 生 了 变化 ， 通 常 都 需要 重建 ， 而 SAP 系统 往往 也 会 提供 相应 的 重建 事务 码 。 


We 
财务 管理 范围 [zs00] 
财 年 evel 
收入 增加 预算 的 预算 类 别 ol 
|_FM 科目 分 本 的 限制 _ a 
基金 到 | 
预算 期 间 | 到 | 
基金 中 心 | 到 
基金 计划 | 到 
| 处 理 选 项 
回 测 坛 运 行 
格式 
图 5.1.3-12 


7) FMRBREINIT- 重 建 分 类 账 


当 已 经 存在 了 预算 数据 或 实际 预算 消耗 记 账 数据 后 ， 用 户 新 增 、 修 改 RIB 规则 ， 更 改 
需要 重建 RIB 分 类 账 ， 


了 CE 中 关于 RIB 对 象 的 覆盖 组 规则 ， 修 改 了 RIB 计算 公式 的 定义 ， 
来 重新 计算 并 记录 RIB 的 计算 结果 ， 如 图 5.1.3-13 所 示 。 


按 〈《F8〉 键 ,执行 重建 分 类 账 。 
8) FMMPRBB- 增 加 收入 的 预算 


执行 RIB 并 生成 追加 的 收入 、 成 本 支出 预算 ， 如 图 5. 1. 3-14 所 示 。 
Q 指定 生成 RIB 预算 凭证 来 源 的 : 增加 的 预算 类 别 (9M、9N) 、 版 本 、 


重新 帮 茹 做 RTIB 录 关 网 
多 
财务 管理 范围 2800 
财 年 |201 6| 
收入 增加 预算 的 预算 类 别 | 到 
| 限制 RB 规则 
补 进 组 | 到 
基金 | | 到 
预算 期 间 | 到 
基金 中 心 到 
承诺 项 目 | 到 
基金 计划 | 到 
[控制 
和 村 | 
四 测试 运行 
冉 详 细 的 协议 变 式 名 称 
图 5.1.3-13 


G@ 如 果 使 用 CE 合法 补 进 组 的 ， 可 以 选 指定 的 收入 补 进 组 号 。 


对 RIB 对 县 或 RIB 产 寺 址 的 限 汕 
预计 其 章 | 
基金 中 心 _ @ 

下 
基金 计划 


| 依照 属性 的 限制 


> 秘 重 选择 FM 科目 分 配 变 式 名 称 


和 其 [2017. 04. 28] 
上 标 视 类 型 
CE EE 


分 本 代码 


3 附加 数据 


7 主 人 
测试 筑 式 区 | 出 5 
回 明细 清单 布局 


加 分 组 设置 


图 5. 1.3-14 


@) 限制 指定 RIB 对 象 地 址 的 账户 分 配 要 素 。 

@ 指定 生成 的 RIB 预算 凭证 的 凭证 类 型 、 赁 证 日 期 、 源 预算 类 型 、 源 期 间 、 目 标 预 算 
类 型 、 目 标 期 间 、 拾 头 附 加 文本 等 。 

@) 测试 模式 : 

空 一 更 新 / 正式 性 运行 。 

X 一 带 有 AVC 分 类 账 可 用 性 检查 的 测试 运行 。 

Y 一 不 带 AVC 分 类 账 可 用 性 检查 的 测试 运行 。 

5. 1.3-14 中 参数 录入 后 ， 按 (F8〉 键 执行 生成 RIB 预算 凭证 ， 如 图 $. 1.3-15 所 示 。 

(1) 收入 增长 的 预算 ,计算 公式 Z001， 规 则 激活 了 盘 余 。 

下 限 =1200x120% = 1440. 00 

上 限 =1200x130% = 1560. 00 

盘 余 金额 = 超过 上 限 部 分 =1801-1560=241. 00 

总 计 收 入 增长 预算 =( 上限- 下 限 ) + 盈余 =(1$60-1440)+241=361. 00 

因此 能 看 到 第 一 行为 收入 增加 预算 金额 ， 地 址 为 RIB 对 象 地 址 。 

(2) RIB 规则 里 使 用 了 有 盘 余 。 

人 盘 余 接收 方 = 盘 余 = 实际 收入 超过 下 限 部 分 =1801-1560=241. 00 

因此 能 看 到 有 一 条 在 RIB 规则 中 指定 一 余部 分 接收 方 增加 的 成 本 支出 预算 241. 00， 其 
预算 地 址 为 RIB 规则 中 指定 接收 方 的 地 址 。 
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获 各 此 入 六 闹 六 


| 国 扣 守 守 | 是 加 办 | 划 钨 较 合 凶 记 ] 会 j 伪 


| 精 j| 旦 |J 直 省 


FM 科目 分 配 


| 收入 增加 预算 - 监控 器 


收入 预算 | 过 账 金额 | i 


增加 收入 的 预算 


~ 此 -280001/5000/- 


1,200.00 


1,801.00 


收入 增长 的 预算 ， 公 式 2001， 规 则 激活 瑶 余 
下 限 =1200X 120%=1440.00 


1.200.00 


1,801.00 


上 限 =1200X 130%=1560.00 

一 余 = 超 过 上 限 部 分 =1801-1560=241.00 
总 计 收 入 增长 预算 =( 上 限 - 下 限 )+ 锰 

余 =(1560-1440)+241=361.00 


中” -280001/600002/- 
感 * -/-/280001/60000101/- 


+0001/600001/- 


测试 运行 |` 壬 娄 据 库 更 新 ) 


恒 余 接收 者 = 超过 上 限 部 分 


结果 凭证 清单 


0.00 8.00 
0.00 72.00 
0.00 41 .00 

成 本 支出 增长 预 

算 部 分 = 上 限 - 下 

限 =1560-1440=1 

20， 规 则 中 有 两 


了 类 型 | 分 证 蝙 呈 “| 行 项 目 _， 基 余 | 基 父 中 心 ，， 承 | 预算 娄 别 | 处 理 _ 业 开本 而 剑客 附加 行 | 条 接收 者 ， 按 照 
口 “”#000000001 000001 280001 000 9F RBBS Z00h | 36L00 40%、60% 比 例 
000002 280001 6000-01 oF RBBT Z001 "全 于 而 。/， 来 分 配 ， 分 别 为 
000003 280001 6000-01-01 9F RBBT 2z001 2.00 72.00、48.00 
000004 280001 6000-02 9F RBBT Zz001 48.00 
图 5.1.3-15 

(3) 计算 公式 中 的 收入 增长 部 分 用 于 增加 成 本 支出 预算 。 

成 本 支出 预算 增加 接收 方 = 计 算 公式 中 收入 增长 部 分 ， 此 时 实际 收入 超过 下 限 ， 增 长 部 
分 = 上 限 - 下 限 =1560-1440=120。 而 RIB 规则 中 接收 者 有 两 条 ， 按 照 40%、60% 的 比例 来 
分 配 ， 分 别 为 48. 00、72. 00。 

更 多 相关 的 计算 信息 ， 可 以 使 用 事务 码 FMRBMON01 来 查看 。 

9) FMRBMON01- 收 入 提高 预算 的 规则 值 概览 

查看 RIB 的 值 概览 ， 如 图 $. 1.3-16 所 示 。 

上虞 RIB 者 出 售 

史 辐 

财务 管理 范围 2800] 

财 年 2016| 

RIB 分 类 账 | 加 

账户 分 本 类 型 
回 未 限制 的 选择 
品 收 入 提高 预算 规 风 
口 预 算 地 址 
〇 过 帐 地 址 

| 材 盖 组 的 选择 
补 进 组 到 | [总 ] 
账户 分 配 的 选择 
基金 到 
预算 期 间 到 
基金 中 心 到 
承诺 项 目 | 到 
基金 计划 | 到 

图 $. 1.3-16 
按 〈F8》 键 执行 ， 如 图 $. 1.3-17 所 示 。 
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收入 增加 预算 - 监控 器 


基金 管理 范围 2800 (CNY) 
会 计 年 度 2016 
收入 增加 预算 分 类 账 9M {付款 预算 ) 


又 全 生 避 4 


| 预备 读 术 板 出 


1,200.00 1,801.00 | 
L800 
= 0.00 48.00 
0.00 72.00 
0.00 241.00 
图 5. 1.3-17 


GD RIB 对 象 地 址 。 

@) RIB 对 象 地 址 映射 的 收入 增长 方 ， 其 包含 了 收入 预算 地 址 、 收 入 实际 的 过 账 地 址 。 
@) RIB 的 成 本 支出 预算 接收 方 。 

由 RIB 的 盈余 金额 的 成 本 支出 预算 接收 方 。 

@) 收入 预算 金额 。 

@ 收入 实际 过 账 金 

@ 转账 金额 : 寿 证 的 金 

(8 可 转账 金额 : 当前 未 执行 生成 RIB 预算 赁 tie 

G@) 转账 收入 不 足 : 实际 收入 小 于 收入 预算 的 金条 


5.1.4 补 进 合 法 (CE) 操作 


1) FMCECENCG- 生 成 

前 面 配置 讲 过 ， 通 过 派生 策略 规则 将 需要 预算 平衡 调整 的 地 址 放 到 一 补 进 组 中 ， 同 一 个 
补 进 组 中 的 地 址 间 可 以 进行 预算 平衡 。FMCEGENCG 就 是 根据 CE 规则 的 派生 策略 来 生成 合 
法 补 进 组 。 操 作 如 图 5. 1. 4-1 所 示 。 

Q 指定 覆盖 组 类 别 : 

自动 覆盖 组 : 生成 的 补 进 组 为 自动 覆盖 类 ， 需 要 在 后 面 指定 可 用 性 控制 分 类 账 ， 比 如 这 
里 用 的 用 户 自 定义 的 可 用 性 控制 分 类 账 Y1 (标准 的 控制 分 类 账 为 9H) 。 

手工 覆盖 组 : 生成 的 补 进 组 为 手动 覆盖 类 ， 需 要 在 后 面 指定 预算 类 别 。 

收入 覆盖 组 .生成 收入 增长 (RIB) 类 的 覆盖 组 ， 需 要 在 后 面 指定 收入 增加 预算 的 预算 
类 别 ， 如 9M。 

@) 数据 选择 : 

生成 补 进 组 的 地 址 来 源 类 型 ， 可 以 为 预算 地 址 也 可 以 为 过 账 地 址 。 生 成 合法 补 进 组 的 地 
址 数据 来 源 : 使 用 预算 结构 代表 地 址 数据 来 自 预算 结构 ， 使 用 应 用 程序 数据 代表 地 址 来 自 实 
际 数据 。 地 址 数据 来 源 + 来 源 类 型 代表 了 生成 补 进 组 地 址 的 来 源 ， 比 如 来 源 类 型 选 预算 地 
址 ， 地 址 来 源 为 使 用 应 用 程序 数据 ， 代 表 生 成 补 进 组 的 地 址 是 来 自 当 前 有 实际 预算 存在 的 预 
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财务 管理 范围 2800 
财 年 2016 


源 数 据 的 选择 
回 预 算 地 址 
中 过 账 地 址 


回 使 用 预算 结构 
丫 使 用 应 用 程序 数据 


M 科目 分 本 的 BR 市 
基金 

预算 期 间 @ 一 
基金 中 心 280001 
承诺 项 目 6000+ 
基金 计划 


依照 属性 的 限制 
区 


交 重 选择 FM 科目 分 配 ] 变 式 名 称 


口 ] 识 添加 预算 地 址 
| 测 读 运 行 


HT 
口 ] 识 显示 错误 消息 
[My] 明细 青 单 


图 5.1.4-1 


算 地 址 。 一 般 来 讲 ， 如 果 是 事前 决定 要 用 CE， 那 通常 会 采用 预算 结构 的 地 址 ， 如 果 是 事后 
期 末 的 预算 平衡 调整 ， 通 常会 选用 来 自 实际 数据 的 地 址 。 

@) FM 科目 限制 分 配 

指定 生成 的 补 进 组 中 的 账户 分 配 要 素 限制 范围 。 通 常 来 讲 如 果 要 生成 自动 覆盖 组 和 手工 
履 盖 组 ， 则 需要 限定 承诺 项 目 类 别 为 成 本 支出 类 的 〈 即 30+3) ; 如 果 要 生成 收入 覆盖 组 ， 则 
需要 限定 承诺 项 目 类 别 为 收入 类 的 ( 即 30+2) 。 

由 处 理 选项 ; 

仅 添 加 预算 地 址 : 如 果 选 择 上 ， 代 表 将 预算 地 址 加 入 现 有 的 补 进 组 ， 不 生成 新 的 补 进 组 。 

在 图 5. 1.4-1 中 参数 录入 完成 后 ， 按 〈F8》 键 执行 生成 合法 补 进 组 号 ， 如 图 5. 1.4-2 
所 示 。 

测试 运行 无 误 后 ， 可 正式 运行 生成 合法 补 进 组 号 。 注 : 补 进 组 号 生成 后 相关 数据 保存 在 
表 FMCECVGRP 和 FMCECGADDRS 中 ， 如 果 已 经 存在 了 实际 的 预算 数据 或 实际 预算 消耗 数 
据 ， 新 建 、 修 改 了 合法 补 进 组 号 ， 必 须 执行 事务 码 FMAVCREINIT 来 重建 控制 分 类 账 ， 将 合 
法 补 进 组 号 更 新 到 可 用 性 控制 分 类 账 上 作为 后 期 执行 预算 平衡 调整 的 条 件 。 

2) FMCERULE- 编 辑 

修改 已 存在 的 合法 补 进 组 。 操 作 如 图 5. 1.4-3 所 示 。 

人 显示 按钮 : 显示 一 个 补 进 组 。 

@) 删除 按钮 ， 删除 一 个 补 进 组 。 

@) 新 建 按钮 : 不 使 用 FMCEGENCG ， 手 动 修 改 一 个 补 进 组 。 

@ 修改 按钮 : 修改 一 个 已 存在 的 补 进 组 。 
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财 年 
控制 分 类 账 
收入 增加 预算 的 预算 类 别 | 


补 浊 组 类 别 | A 全 补 进 组 “ 补 进 组 文本 “基金 BP 基金 中 心 承诺 项 目 “基金 计划 | 地址 角色 

#1000000001 2800++ 6000++++ 280001 ,6000 
280001 600001 
280001 60000101 
280001 60000102 
280001 600002 
280002 6000 
280002 600001 
280002 60000101 
280002 60000102 
280002 600002 
2800 6000 

图 5.1.4-2 


信 理 漠 一 埠 省 组 
sr 口 全 全 


基金 


SI 间 [| | O 
基 多 中 心 
承诺 硕 目 


基金 计划 _ 


网 5.1.4-3 


@) 指定 补 进 组 类 别 : 

A 自动 : 需 指定 AVC 控制 分 类 账 。 

B 手工 : 需 指定 预算 类 别 。 

R 收入 : 需 指定 收入 增加 预算 的 预算 类 别 。 


@ 补 进 组 来 源 方式 : 
通过 补 进 组 : 选中 ， 需 要 在 “ 补 进 组 ”中 录入 指定 的 补 进 应 操作 ， 比 如 修改 。 
通常 修改 指定 补 进 组 时 使 用 。 


通过 预算 地 址 : 选中 ， 需 要 在 预算 地 址 中 录入 相应 账户 分 配 要 素 的 值 来 确定 补 进 组 。 通 
常 在 新 建 补 进 组 时 使 用 。 

录入 相应 参数 ， 单 击 2 按钮 来 修改 补 进 组 ， 如 图 5. 1.4-4 所 示 。 
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基金 管理 范围 |2800| 


财 年 [zo016| 

控制 分 类 账 | 于】 。 FM 集团 预算 控制 (付款 》 

补 进 组 上 Lo06000000000102| 
| 定义 

六 本 | 2800++ 6000++++ 

补 进 组 类 别 |A 自动 的 ”| 

预算 说 明 , Rec. & 5. |0003 | “预算 说 明 , 接收 方 | 预算 说 明 , 发 送 方 I 
创建 者 [ZE&NGCHL ”| 在 [2017. 05. 02| 在 15.37:30 

修改 者 [ZHANGCHL 在 [2017. 05. 02| 在 [15:37:30| 
| 预算 地 址 

加 

中 地 址 角色 基金 。” ”| 对 站 期 间 基金 中 心 夭 讲 项 目 基金 计划 
“| 接收 方 & 发 送 方 280001 6000-01 

[| 接收 方 & 发 送 方 。” "| 预算 地 址 的 账户 分 配 要 素 ”280002 6000-01 

| 接收 方 & 发 送 方 了 2800 6000 

| | 接收 方 & 发 送 方 ”~ 280001 6000 

| | 接收 方 & 发 送 方 ~ 280001 6000-02 

| | 接收 方 & 发 送 方 280002 6000 

图 5. 1.4-4 


(1) 预算 说 明 , Rec. & S: 地 址 角色 为 接收 方 & 发 送 方 的 预算 文本 说 明 ， 指 定 其 模板 文 
本 即 可 。 
(2) 预算 说 明 , 接收 方 : 地 址 角色 为 接收 方 预算 文本 说 明 ， 指 定 其 模板 文本 即 可 。 

(3) 预算 说 明 , 发 送 方 : 地 址 角色 为 发 送 方 预算 文本 说 明 ， 指 定 其 模板 文本 即 可 。 

(4) 预算 地 址 : 可 以 增加 、 删 除 、 修 改 在 同一 个 补 进 组 下 的 预算 地 址 。 在 可 用 性 控制 
分 类 账 中 控制 对 象 地 址 为 补 进 组 下 的 预算 地 址 时 ， 补 进 组 号 将 会 被 控制 分 类 账 记录 并 用 于 期 
末 的 预算 平衡 调整 。 

(5) 地 址 角色 : 同一 个 补 进 组 号 下 该 行 地 址 的 角色 ， 可 以 为 预算 发 送 方 、 预 算 接收 方 、 
预算 接收 & 发 送 方 。 

注 : 如 果 已 经 存在 了 实际 的 预算 数据 或 实际 预算 消耗 数据 ， 新 建 、 修 改 了 合法 补 进 组 
号 ， 必 须 执 行 FMAVCREINIT 来 重建 控制 分 类 账 ， 将 合法 补 进 组 号 记 到 控制 分 类 账 上 作为 后 
期 执行 预算 平衡 调整 的 条 件 。 

3) FMCECPYCG- 复 制 

将 补 进 组 从 一 个 年 度 复 制 到 下 一 个 年 度 。 

4) FMCEDELCG- 删 除 

删除 已 存在 的 补 进 组 。 同 前 面 讲 的 一 样 ， 删 除 补 进 组 后 ， 如 果 存 在 预算 数据 或 预算 消耗 
数据 ， 必 须 用 事务 码 FMAVCREINIT 来 重建 控制 分 类 账 。 操 作 如 图 5. 1. 4-5 所 示 。 

按 〈F8》 键 执行 ， 如 图 5. 1.4-6 所 示 。 

测试 运行 无 误 后 ， 可 正式 运行 。 

5) FMCEHISCG- 显 示 更 改 日 志 

查询 并 显示 CE 补 进 组 的 修改 日 志 。 显 示 如 图 5. 1. 4-7 所 示 。 

6) FMMPCEBAL- 计 算 自 动 覆 盖 组 的 余额 

在 期 末 或 年 末 使 用 补 进 组 来 自动 调整 预算 平衡 ， 在 预算 超支 接收 方 和 预算 县 余 的 发 送 
方 间 生成 预算 平衡 凭证 ， 从 而 达到 预算 平衡 的 目的 。 操 作 如 图 5. 1. 4-8 所 示 。 

QD 指定 生成 CE 预算 平衡 调整 凭证 的 预算 类 别 、 版 本 、 会 计 年 度 ， 单 击 “AVC 分 类 账 ” 
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号 加 
财务 管理 范围 


自动 覆盖 组 有 效 性 控制 | 分 类 账 到 
回 手工 覆盖 组 预 眉 类别 到 
轩 收 入 覆盖 组 收入 增加 预 站 的 预算 类 别 到 


对 槛 盖 组 的 限制 


补 进 组 

FM 科目 分 配 的 限制 
基金 到 
预算 期 间 到 
基金 中 心 型 
承诺 项 目 到 
基金 计划 到 
| 依照 属性 的 限制 


多 重 选择 FM 科目 分 配 变 式 名 称 


处 理 选 项 
测试 运行 


图 5.1.4-5 


删除 独 芒 组 


财务 管理 范围 2800 
财 年 2016 
预算 类 别 9F,9G 
控制 分 类 账 Y1 
收入 增加 预算 的 预算 类 别 9M,9N 
| Be a ese 测试 运行 
补 进 组 类 别 “ 分 类 账 “ 补 进 组 “| 补 进 组 文本 “ 基金 BP 基金 中 心 | 承诺 项 目 ”| 基金 计划 | 地址 角色 
A YE 1000000000000102 2800++ 6000++++ 280001 600001 
280002 600001 
2800 6000 
280001 6000 
图 5.1.4-6 


显示 才 凑 组 的 更 改 历 史记 录 


财务 管理 范围 2800 

财 年 2016 

预算 类 别 9F 

文档 编号 “| 更改 类 型 日 期 ,时间 。 “| 补 进 组 | 基金 BP 基金 中 心 承诺 项 目 ”| 基金 计划 | 更改 人 “事务 代码 “| 表 名 | 更 改 的 字段 

0000865376 已 从 夏 盖 组 中 移 除 了 预算 地 址 2017.05.02 15:03:52 1000000000000101 280001 60000101 ZHANGCHL FMCEDELCG ”FMCECGADDRS 补 进 组 的 地 址 角色 

0000865377 已 从 材 盖 组 中 移 除了 预算 地 址 2017.05.02 15:03:52 1000000000000101 280002 60000101 ZHANGCHL FMCEDELCG ”FMCECGADDRS 补 进 组 的 地 址 角色 

0000865378 已 从 材 盖 组 中 移 除了 预算 地 址 2017.05.02 15:03:52 1000000000000101 280003 60000101 ZHANGCHL FMCEDELCG FMCECGADDRS 补 进 组 的 地 址 角色 

0000865379 已 从 夏 盖 组 中 移 除了 预算 地 址 2017.05.02 15:03:52 1000000000000101 280001 60000102 ZHANGCHL FMCEDELCG FMCECGADDRS 补 进 组 的 地 址 角色 

0000865380 已 从 覆盖 组 中 移 除 了 预算 地 址 2017.05.02 15:03:52 1000000000000101 280002 60000102 ZHANGCHL FMCEDELCG ”FMCECGADDRS 补 进 组 的 地 址 角色 

0000865381 已 从 材 盖 组 中 移 除了 预算 地 址 2017.05.02 15:03:52 1000000000000101 280003 60000102 ZHANGCHL FMCEDELCG “FMCECGADDRS 补 进 组 的 地 址 角色 
图 5. 1.4-7 


选择 可 用 性 控制 分 类 账 。 
G@) 指定 要 执行 预算 平衡 调整 的 CE 补 进 组 号 ， 或 通过 FM 科目 分 配 限制 范围 选择 补 进 组 号 。 


148 


EM 科目 分 醒 的 限制 

基金 到 Ea 

预 站 期 间 到 E33 

基金 中 心 到 | | 旺 | 
站 

| 


1000000000000102| 到 


承诺 项 目 El 
基金 计划 


依 要 属性 的 限制 
区 多 重 选择 FM 科目 分 配 ] 变 式 名 称 


普通 传 葵 


ne 
发 送 方 预算 类 型 接收 者 预算 类 型 


XiEB 期 2016. 05. 02 


发 送 者 期 间 


回 接收 者 期 间 
口 分 本 代码 


臣 附加 数据 


EE 
回 使 用 余额 的 转帐 
包 测 j 卉 E 行 
回 明细 表单 布局 


图 5.1.4-8 


@) 指定 要 生成 的 预算 平衡 调整 凭证 的 凭证 类 型 、 发 送 方 预算 类 型 、 接 收 者 预算 类 型 、 
凭证 日 期 、 发 送 者 期 间 、 接 收 者 期 间 ， 单 击 “ 附 加 数据 ”按钮 可 录入 预算 凭证 抬头 的 附加 
文本 ， 注 意 凭证 类 型 和 预算 类 型 要 匹配 。 

在 图 5. 1. 4-8 中 参数 录入 完成 后 ， 按 (F8〉 键 执行 生成 CE 预算 平衡 凭证 ， 如 图 5. 1. 4-9 
所 示 。 


平衡 上 自动 上 用 项 组 
图 一 

基金 管理 范围 2800 预算 类 别 Es 
会 计 年 度 2016 

发 送 方 接收 方 

六 六 站 六 六 站 站 丰 六 版 本 000 六 六 玉米 不 六 太太 六 期 间 | 

本 六 六 六 本 米 米 玉 术 期 间 005 

模式 测试 运行 (无 数据 库 更 新 ) 

结果 凭证 清单 

”类 型 | 补 进 组 作证 编号 ” “| 贷 证 编号 ”| 行 项 目 “| 基金 中 心 | 承诺 项 目 。 “| 基金 . [到 再 旨 | 处理 | 类 型 | 本 而 多 富生 的 标 汉 近 宙 分 
口 1000000000000102 #000000001 #000000001 000001 280001 6000-01-02 SEND 2Z001 134.00 


1 


“图, 于 多 码 ”|AVC 数据 : 年 度 什 AVC 中 补 进 组 下 的 成 员 出 现 的 
FMCEMON01 预算 赤字 ， 需 平衡 调整 金额 


包含 组 /成员 据 壕 /角色 | 消耗 品 金额 | 已 分 本 次 | 可 用 金额 | 合法 金额 | ” 丰 法 金额 启 仁 we*|， 可 用 金额 | 


0.00 134.00 


” 攻 pT 发 送 者 尽 接 收 方 840.00 0.00 B40.00 0.00 0.00 840.00 


* © 34280001/60000102/-/- 0.00 
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在 补 进 组 成 员 地 址 中 出 现 预算 赤字 地 址 ， 系 统 自动 平衡 调整 ， 从 补 进 组 成 员 中 的 有 三 余 
的 发 送 方 调整 平衡 预算 到 预算 赤字 地 址 ， 其 具体 金额 可 以 从 事务 码 FMCEMON01 中 查看 。 

7) FMCEMON01- 自 动 补 进 组 的 值 总 览 

查看 补 进 组 的 预算 使 用 情况 ， 操 作 如 图 5. 1. 4-10 所 示 。 


3 
财务 管理 范围 J2800| 
和 Ed 
控制 分 类 账 Y1 
| 选择 自动 包含 主 的 AVC 数据 | 
补 进 组 到 
| 格式 选项 
变 式 名 称 
| 显示 选项 
赤字 的 最 大 使 用 比率 100. 00| 
避 预 算 赤 字 口 
避 带 值 的 包含 组 网 
避 带 值 的 地 址 网 
图 5. 1.4-10 


录入 完成 后 ， 按 (F8〉 键 执行 ， 结 果 如 图 5. 1.4-11 所 示 。 


自动 包含 组 的 AVC 数据 : 年 度 值 


财务 管理 范围 2800 (CNY) 
会 计 年 度 2016 
控制 分 类 账 并 
区 从 j] 辆 由 蜡 让 
包含 组 / 成 员 描述 / 角色 消耗 品 金额 已 分 配 资金 可 用 金额 合法 金额 | 非法 金额 总 体 消费 可 用 金额 | 
> 8 1000000000000102 2800++ 6000++++ 0.00 0.00 0.00 
7 加 -/-/280001/60000101/- | 发 送 者 & 接收 方 0.00 134.00 0.00 0.00 134.00 134.00- 
* © /4/280001/60000101/-/- 134.00 
7 车 -/-/280001/60000102/- 发 送 者 & 接收 方 840.00 0.00 0.00 0.00 840.00 
* © -4/280001/60000102/-/-| 0.00 
图 5.1.4-11 


包含 组 /成 员 : 显示 补 进 组 及 其 对 应 的 地 址 对 象 。 

角色 : 补 进 组 中 地 址 的 角色 (发 送 方 、 接 收 方 、 发 送 方 & 接收 方 ) 。 
消耗 品 金额 : 预算 金额 。 

已 分 配 资 金 : 预算 已 消耗 使 用 金额 。 

合法 金额 : 补 进 组 成 员 可 提供 预算 平衡 金额 。 

可 用 金额 : 补 进 组 成 员 目 前 预算 使 用 结余 金额 。 


5.1.5 预算 凭证 的 工作 流 (Work Flow) 


SAP ERP 系统 中 提供 预算 凭证 工作 流 的 模板 WS12300025、WS12300026， 两 者 间 的 差异 
在 于 WS12300026 模板 允许 被 拒绝 的 预算 凭证 可 参照 原 有 凭证 重新 创建 一 个 预算 赁 证。 企业 
可 以 根据 需要 来 选择 使 用 哪个 工作 流 模 板 或 者 创建 自己 单独 的 工作 流 模 板 。 
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1. 预算 凭证 的 工作 流 后 台 配 置 及 使 用 准备 

(1) 事务 码 SWU3， 激 活 工作 流 自 动 定制 ， 如 图 $. 1. 5-1 所 示 。 

单 击 鲁 按钮 ， 执 行 工 作 流 的 自动 定制 。 

(2) 配置 路 径 为 SPRO 一 SAP NetWeaver 一 应 用 服务 器 一 业务 管理 一 SAP 业务 工作 流 一 
基本 设置 (工作 流 系 统 ) 一 更 改 个 人 工作 流 设置 的 预 设置 。 

将 “登录 语言 中 的 工作 项 文本 ” 勾 选 ， 如 图 5. 1. 5-2 所 示 。 


[视图 
| 工作 项 目 显示 
| 工作 流 日 志 


本 


a| 


| 回 登录 语言 中 的 工作 项 文本 
| 口 可 将 工作 项 目 转发 给 多 个 用 户 
my | 口 和 时 显示 已 采用 闭 换 的 工作 项 目 
| 口 双 击 某 对 象 在 同一 窗口 中 对 其 进行 显示 
< 名 | 国 检 上 事件 说 接 ts 
' | 于 | 口 可 将 执行 传输 到 其 他 工作 项 目 
了 _% 维护 定义 环境 | 
”WY 维护 前 绍 编 号 之 S 
。 WY 检查 编号 范围 | 器 工 作 地 中 无 提示 & 技 巧 
， % 检查 来 自 人 力 资源 控制 表 的 条 目 | 号 没有 带 决策 任务 的 HTML SS 
， nn | [翰林 工作 流 目 志 条 目 
， 以 将 任务 共 严 常规 | | 加 全 部 显示 口 最 大 数 旦 
，W Guided procedures | 
图 5.1.5-1 图 5.1.5-2 


(3) 事务 码 PPOCE， 为 预算 凭证 维护 组 织 单位 和 职位 ， 可 根据 实际 审批 需要 的 路 径 长 
度 来 建立 相应 的 职位 。 案 例如 下 : 

在 图 5.1.5-3 中 ,选中 BCS Approverl 节点 为 职位 分 配 用 户 ， 单 击 右键 ， 弹 出 菜单 如 
5. 1.$-4 所 示 。 


转 到 》| pBC: 注释 
创建 报告 结构 
ER en 
> OD Budget Approval Actors 0 50006584 入 要 候选 和 人 管理 
* B& [pcs Approver 1] S 50012925 ] ” 定 界 》 任务 分 本 
， 岛 BCS Approver 2 Ss 50012926 -  。。_ 星 除 上 员工 安置 管理 
| 本 ws 此 |。 职员 分 析 
图 5. 1.5-3 图 5. 1.5-4 


在 图 5.1.5-4 中 单 击 菜单 “ 转 到 ”一 “候选 人 管理 ”， 转 到 职位 分 配 界 面 ， 如 图 5.1.5-5 
所 示 。 


Ee le ale yall 
候选 人 管理 
a 


图 5.1.5-5 
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在 图 5.1.5-5 中 ， 选 中 职位 节点 “BCS Approverl1”， 单 击 右键 ， 在 弹出 荣 单 中 ， 再 单 击 
“分 配 ” 进 入 到 选择 用 户 界面 ， 如 图 5. 1. 5-6 所 示 。 


“ 国 持 有 大 亚 务 伙伴 
2 
FE 多 持 有 人 角 户 一 ] 
区 
图 5.1.5-6 


在 图 5.1.5-6 中 ,选中 “ 持 有 人 ”， 单 击 区 按钮 ， 然 后 在 弹出 的 用 户 选 择 中 录入 要 分 配 
的 SAP 用 户 账号 ， 完 成 后 如 图 5. 1. 5-7 所 示 。 

重复 上 述 步 又 ， 为 每 个 职位 分 配 相应 的 用 户 账 号 。 

(4) 事务 码 PFTC_ DIS。 为 标准 任务 创建 分 类 ， 如 图 5. 1.5-8 所 示 。 


候选 人 管理 
> 吕 BCS Approver 1 
ee 任务 类 型 [后 宗 和 人 -| 
任务 |12300025| |B) FMBCS_decisi 
名 称 FMBCS: 关于 预算 的 决策 
图 5. 1.5-7 图 5.1.5-8 


在 图 5.1.5-8 中, 按 (F7》 键 ， 进 入 下 一 界面 ， 如 图 5.1.5-9 所 示 。 


区 ”标准 任务 ”编辑 (E) ” 转 到 (G6) | 附加 数据 (A) 」 实用 程序 (M) ”系统 (Y) ”帮助 (H) 


多 | 过 怪 标 全 A)… 厂 | 色 智明 区 国力 
一 一 一 一 - 代理 分 配 (G) 
厅 党 三 寿 : 显示 负责 人 (p) 
品 吧 办 分 类 (L) > 
SS 更 zk(H) 
标准 任务 12300025 FMBCS_decisi 显示 (D) 
名 称 FMBCS: 关于 预算 的 决策 列表 屏幕 (]) 
包 FMBPA_E | 是 除 分 类 (LU) PSMH 
定 界 (M) 
数 活 ( 工 
建议 修改 (P) 
= 5 提交 (B 
缩 瑟 FMBCS_decisi | 同意 (R) 


名 称 FMBCS: 关于 预算 的 决策 
发 布 状态 | 已 实现 


拒绝 (E) 


图 5.1.5-9 


单 击 菜单 “附加 数据 ”一 “分 类 ”一 “创建 ”如 图 5. 1.5-10 所 示 。 
在 分 类 中 ， 选 中 “一 般 任务 ”， 然 后 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 保存 修改 。 
(5) 事务 码 PFTC_DIS。 为 WS 工作 流 模板 激活 开始 事件 : 预算 凭证 预制 过 账 事件 。 
在 图 5.1.5-11 中 ,指定 WS 工作 流 模板 WS12300025 (或 WS12300026)， 单 击 可 按钮 ， 
如 图 5.1.5-11 所 示 。 
152 


标准 任务 IFMBCS_decisi FMBCS: 关于 预算 的 决策 
计划 状态 有 
有 站 性 [ES 到。 |9999.12.51| 多 国 
分 类 /镇 定 标志 
| 
回 一 般 任务 
口 多 许 一 般 转 发 
品 不 允许 一 般 转发 
品 不 允许 转发 
分 类 ~ 
锐 定 标记 | 
口 被 锁定 以 恒 实 讲 化 
口 锁 定 相反 执行 记录 上 
图 5.1.5-10 
2 
和 名称- ”FMBCS; 预先 过 账 预算 的 批准 
图 5.1.5-11 
在 图 $. 1.5-12 中 ， 激 活 事件 后 ， 保 存 修改 。 
多 后 史 本 
工作 流 模 板 12300025 FMBCS_prepos 
名 称 FMBCS: 预先 过 账 预 算 的 批准 
包 FMBPA_E 应 用 程序 组 件 PSM-FM-BCS-BU 
伍 基 本 数据 上 葬 描 六 上 源 容 器 和 厨 sApphone 
_， 单 击 此 按钮 ， 激 活 事件 
和 象 类 别 | 对 铺 类 型 事件 名 称 | 
ED 业务 对 象 仓库 对 . ™ EUS0050 PREPOSTEDDOCCREATED| 分 录 任 证 已 创建 预 过 账 
区 可 
Ed 
区 本 
图 5.1.5-12 


(6) 预算 凭证 工作 流 的 配置 ， 如 图 5.1.5-13 所 示 。 


中 规定 凭证 类 


为 FM-BCS 的 工作 流 类 的 凭证 指定 文档 类 别 ， 如 图 5. 1. 5-14 所 示 。 


ME 


工作 流 
，* 书 。” 工作 流 变 式 
> 角色 定义 


国 局 规定 任 下 类 
国 个 将 作证 类 别 分 邵 给 作证 等 级 


用 于 标记 基金 和 基金 传输 的 职能 定义 
预制 预算 的 角色 定义 

角色 定义 : FM 预算 中 的 预 过 账 预算 
为 承诺 结 转 的 角色 定 尺 批准 程序 


图 5.1.5-13 


» 新 条 目 圈 国 叭 怕 胃 


文档 娄 别 
BCSBU 


图 5.1.5-14 
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@) 将 凭证 类 别 分 配给 凭证 等 级 

将 预算 凭证 的 凭证 类 别 分 配给 文档 类 别 ， 如 图 5. 1. 5-15 所 示 。 
光 间 和 目 圈 国 办 慑 层 层 

| 全 类别。 文档 类 别 团 


央 || 多 | 


预 曾 控制 系统 -留置 预 芝 
预算 - 留置 沁 算 


[二 


图 5.1.5-15 


凭证 类 别 900 (BCS) 、910 (前 期 为 SAP 内 置 提 供 的 代表 预算 凭证 的 凭证 类 别 。 
@ 定义 FM 账户 分 配 组 
为 预算 凭证 中 的 FM 账户 分 配 要 素 设 置 账户 分 配 组 ， 如 图 5. 1.5-16 所 示 。 


多 头目 圈 国 叭 服 斩 屋 


|FMA 年 |FMAAG “| 承 湛 硕 目 基金 中 心 基金 
国 ?aoo 2016 2800 沁 名 * 


图 5.1.5-16 


简单 来 讲 就 是 为 预算 凭证 中 的 承诺 项 目 + 基金 中 心 + 基金 的 组 合 (或 者 说 地 址 中 的 承诺 
项 目 + 基 金 中 心 + 基金 ) 指定 一 个 账户 分 配 组 ， 该 组 用 于 配置 工作 流 的 WF 级 别 ( 即 工作 流 
的 审批 路 径 长 度 ) 中 的 审批 人 员 ， 案 例 这 里 为 2800 财务 管理 范围 配置 了 一 个 分 配 组 ， 企 业 
在 实际 使 用 中 可 根据 这 三 个 账户 分 配 要 素 组 合 来 设置 不 同 的 账户 分 配 组 ， 每 个 分 配 组 可 以 设 
置 不 同 的 审批 人 员 。 

由 定义 FM 金额 组 

根据 预算 凭证 金额 归 类 指定 不 同 的 金额 组 ， 不 同 的 金额 组 在 审批 时 可 以 指定 不 同 的 审批 
人 员 ， 如 图 5. 1. 5-17 所 示 案 例 。 


| FMA 金额 组 从 金额 金额 | 全 币 | 
2800 APPO 999. 99 CNY 
和 | 
|2800 AFP1| J 1, 000. 00 9, 999. 99 ENY 
2800 APP2 10, 000. 00 999, 999, 999, 999. 00 EHNY 
图 5.1.5-17 


企业 可 根据 实际 需求 决定 金额 组 的 划分 。 

@ 定义 FM 职能 定义 

为 预算 凭证 文档 类 别 指定 工作 流 的 审批 层级 ( 即 WF 级 别 ) ， 同 时 为 每 个 层级 节点 下 
FM 账户 分 配 组 + 金额 组 指定 审批 代理 标识 ， 如 图 5. 1. 5-18 所 示 案 例 。 

WF 级别: 审批 路 径 层级 ， 从 1 开始 。 

文档 类 别 : 预算 凭证 分 配 的 文档 类 别 (图 5.1.5-15 中 配置 的 文档 类 别 ) 。 

活动 : 01， 代 表 批 准 操作 。 
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多 闪 目 圈 国 选中 条 目 ， 双 击 角 色 定义 
条 目 ， 进 入 图 5.1.5-19 


对 话 缚 构 | 


别 “| 广 档 类 别 
ECSEU 
ECSEU 

图 5.1.5-18 


| 活动 
al 28300 
[nn 2800 


|FM 范 围 会 计 年 度 | 


2016 
2016 


在 图 5.1.5-18 中 ， 选 中 WF 级 别 条 目 ， 双 击 “ 角 色 定 义 条 目 ”， 为 每 个 FM 账户 分 配 组 
+ 金额 组 设 定 审批 代理 标识 ， 如 图 5. 1. 5-19 所 示 。 


ET 俏 网 暂 斩 暂 台 可 次 考 单 


对 话 结构 | WwWF 如 别 1 
~ ny A 文档 类 别 BCSEU| 活动 
| 二 财务 管理 范围 2600| 。 U 年 
| Fu AAG | 金额 组 。 对 象 类 型 | 代理 标识 | 
单 [T2800 BaFPO 8 50012926 
也 ,| 
图 5 2800 APPl1 0012925 
2800 AFFP2 5 SON012925 
图 5.1.5-19 


单 击 “ 新 的 条 目 ” 进 入 图 5.1. 5-20， 为 FM 账户 分 配 组 + 金额 组 设 定 审批 代理 标识 。 


| WF 级 别 FE] 
烹 档 类 别 BCSET |Bcs pre-posted budget | 
活动 01| 陛 准 
则 过 管理 范围 2800| [BestRun China 
财 年 [zo16| 
FM 账户 分 配 组 2800 | 民 | | | 
全 额 组 APPO| | 0.00 1 0.00 | | 
对 象 类 型 ls | | | 
代理 标识 |5001236 本 ”| 加 | 
图 5. 1.5-20 


FM 账户 分 配 组 : 前 面 配置 的 FM 账户 分 配 组 。 

金额 组 : 前 面 配 置 的 金额 组 。 

对 象 类 型 : $ 为 职位 ; 0 为 组 织 单位 ; C 为 职 

代理 标识 : 指定 对 象 类 型 后 ， 选 择 指定 的 代理 对 象 。 这 里 对 象 类 型 为 S$， 选 择 是 在 前 面 
在 事务 码 PPOCE 中 建立 组 织 单元 下 的 职位 ， 就 意味 着 在 职位 下 设 定 的 持 有 人 (SAP 用 户 账 
号 ) 具有 相应 的 审批 权限 。 

重复 图 5$. 1.5-18 到 图 5. 1. 5-20 操作 ， 为 每 个 WF 级 别 设置 每 个 FM 账户 分 配 组 + 金额 
组 的 审批 代理 标识 。 

注 : 由 于 这 里 启用 的 是 SAP 系统 提供 的 标准 的 工作 流 模 板 WS12300025 或 WS12300026， 
这 两 个 工作 流 模板 默认 的 审批 WF 级 别 都 是 2， 因 此 在 这 里 配置 WF 级 别 一 定 要 保持 与 工作 
流 模板 的 WF 级 别 一 致 。 如 果 WF 级 别 不 为 2， 则 需要 在 工作 流 构建 器 中 (事务 码 SWDD ) 
调整 一 下 WS12300025 或 WS12300026 的 工作 流 容器 元 素 1_counter_max 的 值 ， 让 其 值 与 这 里 
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的 WE 级 别 保持 一 样 ， 如 图 5. 1. 5-21 所 示 。 


信息 区 域 ,| | 图 形 模 型 
[I AT 二] [V2 [Fes [ray 
工作 流 [ws12300025 站 [更改 容器 元 
版 本 [oooo (0000) 定义 =| 


eed 寺 素 |Lcounter_max 
导航 区 [文本 
[ 生 [3 LJ 辐 名 称 [GH 数 器 最 大 
导航 区 简短 描述 | 批准 的 编号 
-i A 止 起 ,,,,, 
2 
一 工作 六 当 数据 类型 属性 到 地 所 
元 素 一 -一 一 一 一 一 一 
< 双击 进行 创建 > Sr 
bbob_Adhoc Objects 上 [计数 器 _ 最 大 
， bob_Attach_ Objects L Eh 
图 5.1.5-21 


如 果 想 要 使 FM 账户 分 配 组 + 金额 组 使 用 不 同 层次 的 审批 路 径 ， 需 要 对 Work Flow 的 工 
作 流 模板 做 一 些 开发 。 例 如 在 WS12300025 (或 WS12300026) 的 触发 开始 事件 中 ， 修 改 事 
件 到 WF 容器 的 绑 定 ， 增 加 Event“ 预 制 凭证 事件 ”到 Work Flow 的 Container 一 Container 的 
绑 定 ， 并 指定 绑 定 的 用 户 自 定义 功能 函数 。 在 用 户 自 定义 功能 函数 中 ,根据 预算 凭证 编号 和 
用 户 逻辑 取得 最 大 审批 级 别 ， 并 将 最 大 审批 级 别 值 返回 至 Work Flow 容器 的 元 素 1_counter 
max 即 可 。 有 兴趣 的 用 户 ， 可 上 自 和 进行 深入 人 研究 。 

2. 预算 凭证 的 工作 流 使 用 操作 

这 里 以 标准 WS12300025 的 两 级 审批 操作 为 案例 ， 操 作 流程 主要 如 下 : 

(1) 用 FMBB 来 创建 工作 流 类 的 预算 凭证 类 型 ， 并 预制 记 账 。 案 例 使 用 标准 的 BG 凭证 
类 型 (其 设置 为 还 有 工作 流 审批 的 预算 凭证 类 型 ) ， 操 作 如 图 5. 1. 5-22 所 示 。 


页 过 账 保存 修改 

= = 单 击 “ 预 过 账 ” 

0 | 成 预制 的 预算 任 Ee | 
窗 ”标题 


处 理 ENTR 三 六 se 总 计 999.99 
A 口 付 未 预 向 | 承诺 预算 ”上 财务 预算 | 


辐 口 国民 加 | 拘 喇 装 |[ 的 | 区 ] [多 J 本 J 加 | 专 所 证 拔 ] 芝 加 me>cj 加 >ej 屋 |] 


行 
人 证 行 “基金 中 心 | 承诺 项 目 | 标识 | 项 类 别 | 基金 | 基金 计划 | 预算 期 间 | 金额 (CNY) | 
|000001 」 280001 6000-01-01 支出 999.99 


图 5. 1.5-22 
单 击 “ 预 过 账 ” 按 钮 ， 生 成 预制 的 预算 凭证 ， 并 触发 工作 流 。 


(2) 第 一 级 审批 人 员 在 0ffice 工作 台中 (事务 码 SBWP) ， 审 批 预制 的 预算 赁 证， 操作 
如 图 5.1.5-23 所 示 。 


| CE 要 | 硬 划 |B|| 厅 -| 晤 -年 |E 本 本 - 后 司 / 面 | 
Ts 选中 要 执行 审批 的 凭 


了 三 工作 位 置 : ZHANGCL 
史上 # 箱 


-四 未 读 任 下 0 
”同文 档 0 可 | 标题 “| 证 ， 单 击 执行 | “状态 。 | 创建 日 期 “| 创建 时 间 | 人 附 .| 确 .| 工 . 
* 转 工 作 流 3 0 古山 S 1000000102 的 批准 2017.05.05 12:15:55 E 


图 5. 1.5-23 
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在 图 5.1.5-23 中 ， 展 开 并 单 击 “ 收 件 箱 ” 一 “工作 流 ”， 在 右边 将 显示 等 待 审批 的 工 
作 流 单据 ， 选 中 要 执行 审批 的 预算 凭证 ， 单 击 * 按 钮 ， 进 入 审批 窗口 ， 界 面 如 网 5. 1.5-24 


所 示 。 


回 图 图 回 区 画 - 语 ] 硬 ] 世 本 后面 
工作 流 3 
可 .| 标题 


| 状态 “| 创建 日 期 “| 创建 时 间 | 如 附 | 确 | 工 . 
唱 2017:05.05 115:533 3 


沁 。 预算 级 别 001 父 证 编号 1000000102 的 批准 


预算 级 别 001 凭证 编号 1000000102 的 批准 


描述 
亲爱 的 先生 或 女士 ， 
请 看 一 下 附加 建议 任 证 并 批准 或 拒绝 此 


图 5. 1. 5-24 


Q 批准 的 预算 : 单 击 ， 批 准 此 预算 凭证 。 

@ 拒绝 预算 : 单 击 ， 拒 绝 预算 凭证 。 

@) 取消 : 不 做 操作 ， 该 审批 申请 仍 保留 在 邮箱 中 等 待 审批 。 

(@@ 对 象 和 附件 : 双击 ， 可 以 查看 要 进行 审批 的 预算 凭证 。 

@) 单 击 此 按钮 ， 可 查看 预算 凭证 审批 的 日 志 流 。 

(3) 第 二 级 也 就 是 最 后 一 级 审批 人 员 在 Office 工作 台中 (SBWP) ， 审 批 预制 的 预算 和 赁 
证 ， 审 批 完成 后 将 预制 预算 凭证 过 账 形成 最 终 的 预算 凭证。 操作 同 第 (2) 步 相 同 ， 本 次 审 
批 是 最 终审 批 ， 完 成 后 将 预算 凭证 由 预制 进行 过 账 。 可 以 查看 其 日 志 如 图 5.1.5-25、 
图 5.1.5-26 所 示 。 


工作 流 和 任务 | 详细 ..，， 图形 | 代理 | 状态 | 结果 | 日 期 ”| 时 间 | 
~ 昌 FMBCS: 预先 过 账 预算 的 批准 [加 | 上 晤 | 已 完成 。 ”启动 的 工作 流 2017.0... 12:15... 
Es 加 预算 级 别 001 父 证 编号 1000000102 的 批准 | | 卢 I 已 完成 批准 2017.0... 12:15... 
* 国 预算 级 别 002 作证 编号 1000000102 的 批准 睛 俩 | 已 完成 批准 2017.0... 12:30... 
。 国 过 水 一 个 已 预先 过 账 的 文档 [L 男 | 上 昵 ] ES 成 2017.0... 12:31... 
. 辆 建议 任 证 1000000102 的 批准 [J] 晤 ] 已 守 成 批准 邮件 发 送 2017.0... 12:31... 
图 5.1.5-25 


注意 在 工作 流 执行 过 程 中 出 现 了 报错 情况 ， 造 成 了 预算 凭证 审批 过 程 无 法 继续 操作 下 去 
时 ， 找 到 错误 原因 并 修正 后 ， 可 以 使 用 事务 码 SWPR 来 执行 出 错 后 重新 启动 工作 流 。 
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理 | 小视 图 : 工作 流 对 象 ”| 


37 View: WF 编 年 史 A 人 0 视图 : 工作 光 


任务 代理 已 执行 操作 日 期 (时间 | 
上 才 Workflow-System 
” 赂 h ZHANGCHL | 
”FMBCS: 预先 过 账 预算 的 批准 子 ) 工作 流程 已 创建 2017.05.05 12:15... 
* FMBCS: 预先 过 账 预算 的 批准 |Start Event Received 2017.05.05 12:15... 
~ 台 ZHANGCL 
， 预算 级 别 001 和 任 证 编号 1000000102 的 批准 | 2017.05.05 12:23... 
”预算 级 别 001 任 证 编号 1000000102 的 批准 执行 已 开始 2017.05.05 12:30... 
”预算 级 别 001 任 证 编号 1000000102 的 批准 工作 项 处 理 完成 2017.05.05 12:30... 
， 预算 级 别 001 和 任 证 编号 1000000102 的 批准 |Calback executed from work item 2017.05.05 。” 12:30... 
”预算 级 别 002 涯 证 编号 1000000102 的 批准 | 2017.05.05 12:30.. 
> 骨 ZHANGCL01 
”预算 级 别 002 任 证 编号 1000000102 的 批准 2017.05.05 12:31... 
”预算 级 别 002 作证 编号 1000000102 的 批准 执行 已 开始 2017.05.05 12:31... 
”预算 级 别 002 和 任 证 编号 1000000102 的 批准 工作 项 处 理 完成 2017.05.05 12:31... 
， 预算 级 别 002 和 任 证 编号 1000000102 的 批准 |Calback executed from work item 2017.05.05 12:31... 
”过 账 一 个 已 预先 过 账 的 文档 | 后 台 工 作 项 已 创建 2017.05.05 12:31... 
5. 1. 5-26 


5.1.6 预算 增强 扩展 使 用 


1， 预 算 赁 证 的 BAPI 

SAP ERP 系统 中 提供 了 预算 凭证 生成 的 BAPI， 以 提供 外 部 系统 接口 来 生成 预算 凭证 以 
及 查询 FM 模块 中 的 预算 数据 。 

1) 预算 凭证 主要 使 用 以 下 BAPI: 


BAPI_ 0050_CREATE Create FM budgeting entry document 
BAPI_0050_CET_DETAIL Cet FM budgeting entry document 
BAPI 0050_GET_LIST Get list of budgeting entry documents 
BAPI 0050_REVERSE Reverse FM budgeting entry document 


除了 提供 以 上 BAPI 来 生成 、 读 取 、 冲 销 预 算 凭证 数据 外 ， 还 对 使 用 以 上 BAPI 提供 了 
BADI 增强 : BAPI_0050， 比 如 用 户 增 强 扩展 了 预算 凭证 的 自 定义 字段 ， 在 调用 BAPI 来 生 
成 、 读 取 、 冲 销 预算 凭证 数据 时 ， 可 以 使 用 这 些 BADI 对 用 户 自 定义 字段 数据 进行 控制 。 
BAPI_0050 提供 以 下 方法 : 


CREATE_IN Cust. enhancement for entry document Create-Before update 
CREATE_OUT Cust. enhancement for entry document Create-After update 
CETDETAIL_IN Customer enhancement for entry document Cet detail-Input 
GETDETAIL_OUT Customer enhancement for entry document Get detail-Ouput 
GETLIST_IN Customer enhancement for entry document Get list-Input 
GETLIST_OUT Customer enhancement for entry document Get list-Output 
REVERSE_IN Cust. enhancement for entry document Reverse—Before update 
REVERSE_OUT Cust. enhancement for entry document Reverse—After update 


2) 预算 计划 数据 主要 使 用 以 下 BAPI: 


BAPI_0051_UPDATE FM Budseting-Update totals 
BAPI 0051_GET_TOTALS Get FM budget totals 
2. 预算 增强 扩展 使 用 
在 PSM-FM 模块 中 ，SAP 系统 提供 了 相应 的 BADI 增强 ， 来 扩展 用 户 使 用 增强 功能 ， 比 
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如 为 预算 凭证 增加 用 户 自 定义 的 字段 、 对 和 凭证 进行 用 户 逻 辑 的 检查 等 。 其 提供 的 主要 BADI 


如 下 : 


1) FMBW_CUSTOMER: 用 户 增加 自 定 义 字段 的 增强 使 用 ， 其 主要 提供 以 下 方法 : 


> PUT_DATA_TO_SCREEN 


Transport data to the screen 


> GET_DATA FROM SCREEN Transport data from the screen 


> PRINT Print data 


> ADD_FIELDS_TO_LINE_ITEM ”Add line fields to field catalogue (增加 字段 到 预算 任 
证 行 的 ALV 显示 列 控制 ， 主 要 是 对 事务 码 FMPEP) 

> CHECK_LINE_ITEM_VALUES Check the lines value for custom fields 

> REGISTER_F4 Register F4 help event for custom line fields 

> CALL_F4 Call F4 help event for custom lines fields 

> SET_TEXT_ FOR _ PERIOD _ SCREEN Set the text value of customer line fields for 


period screen 


> 为 外 ， 该 BADI 还 提供 用 户 字段 的 屏幕 增强 ， 可 在 屏幕 上 增强 用 户 的 自 定义 字段 ， 见 


表 5. 1.6-1。 
表 5.1.6-1 
异 幕 编号 | 子 屏 描述 ”| 已 调用 程序 | 屏 幕 号 

RFFMCY_LOAD 41 SUB 客户 的 附加 数据 
RFFMED_PRINT 140 SUB 客户 的 附加 数据 
RFFMMP_COVR 31 SUB 客户 的 附加 数据 
RFFMMP_PRECLOSE 31 SUB 客户 的 附加 数据 
RFFMMP_RBB 31 SUB 客户 的 附加 数据 
RFFMMP_RELEASE 31 SUB 客户 的 附加 数据 
RFFMMP_STAT 31 SUB 客户 的 附加 数据 
RFFMMP_TRANSFER 31 SUB 客户 的 附加 数据 
SAPLFMBWB 2010 SUB 客户 的 附加 数据 
SAPLFMPEP_MUTIPLE_BUDGET 300 SUB 客户 的 附加 数据 


以 上 程序 中 可 以 在 增强 实施 的 子 屏 幕 中 指定 调用 用 户 子 屏幕 的 用 户 程序 和 用 户 子 屏 幕 编 
号 (用 户 定义 的 子 屏幕 中 维护 了 相关 的 自 定 义 字段 ) 。 


用 户 在 使 用 此 BADI 前 ,应 该 先行 增强 扩展 预算 凭证 的 自 定 义 字 段 如 图 5.1.6-1、 


5. 1. 5-2 所 示 。 


其 中 ,预算 凭证 抬头 字段 增强 扩展 结构 为 CL FMBH; 预算 凭证 行 项 目 字段 增强 扩展 结构 


为 CIL FMBL。 


2) FMCU_OPENPFR: 对 启用 了 预算 凭证 期 间 控 制 的 场景 ， 除 了 使 用 事务 码 FMOPER 来 
定义 预算 期 间 的 开 、 关 外 ， 还 可 使 用 BADI， 根 据 预算 凭证 的 录入 数据 使 用 自己 的 逻辑 来 定义 
预算 期 间 的 开 、 关 ， 比 如 根据 预算 类 型 、 预 算 处 理 来 决定 其 期 间 的 开关 。 其 提供 方法 如 下 : 


> CET_OPEN_PERIODS 
C_FROM_P: 开始 期 间 ; 


Get open periods， 如 图 5. 1. 6-3 所 示 。 


1359 


透明 表 


[FEE 回 泊 和 


简短 描述 


i 


双击 ， 定 义 预 留 


交付 和 维护 


2 二 到 示 自 奈 助 /检查 货币 / 数 里 字段 | 的 扩展 结构 


% 二 友 加 好 图 | 


CIL_FMBH 


. INCLUDE 


胞 四 | 加 |‖ 全 


[2 办 | 搜索 如 助 | | 。 扬 


TRANSFER AGENCY [| 2 
TRANSFER ACCOUNT [] [ FMFG TRANSFER 上 CHAR 4 0 
REONMP 口 | 口 了 SSc CHAR 四 0 贸易 居 件 的 公司 标识 
图 5.1.6-1 
透明 志 和 问 六 和 
过 ER 机 和 We 


条 目 帮助 /检查 | 货币 / 数 里 字段 


展 结构 ， CI_FMBL 


区 | 回回 | 会 


健 | 初 … 


| 数据 元 素 
SGTXT 


ly 


. INCLUDE 


口 CL FNEL 


i ee 50 5 
STRU 0 0 


图 5.1.6-2 
界面 IF_EX_FMCU_OPENFER ”| 已 实现 /活动 
了 属性 【接口 属性 事件 类 型 了 别名 a | 
方法 参数 [CET OFEN PERIODS = lly] 
人 庆 有 区 铀 |] 图 革 区 [以 国 卫 | 
参数 类 型 | 传 -, 司 尖 让 X 广 法 医 了 型 如 
I_S_HEADER Importing 口 回 Type UHEU_S_BADI_OPEN_HEADER 呈 der info for period control 
I_S_CENERAL Importing 口 | 口 Type FIEU_S_BADI_OPEN_CENERAL General info for period control 
-51TH Importing 口 0 Type FNMEU_S_BADI_OPEN_LINE Line info for period control 
I_REF_LOG_CTX Importing 口 | 国 ITpe Re.. CL_BUBAS APPL_LOG_CTX Application log with context 
EE First period 
Last Period 
Flag set if all periods are open 


C_TO_P: 截止 期 间 ; 


C_FLG_ALL_PERIODS: 指定 期 间 是 打开 还 是 关闭 。 


3) FMKU_BUDCET_EVNT: 
预算 赁 

> DOCUMENT_ CHECKS : 

> LINE_ CHECKS : 

> POST: 


4) FMKU_BUDGET_LINES: 
> 其 主要 提供 方法 如 下 » 


已 o 


> ADD_LINES. Creates additional lines。 预 算 赁 
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证 相关 数据 写 入 用 户 自 定义 的 表 中 。 


提供 对 预算 凭证 的 使 用 用 户 自己 逻辑 的 额外 检查 ， 以 及 将 
该 BADI 提供 了 以 下 方法 进行 增强 使 用 : 

Checks on the document 

Checks the lines 

Post。 提 供 将 预算 凭证 的 数据 写 人 FM-BCS 外 的 其 他 自 定 
义 数据 表 中 ， 比 如 SAP 系统 提供 此 BADI 实施 类 FMKU_ 


BUDGET_EVNT_BL， 用 于 将 预算 凭证 数据 写 入 到 预算 分 
类 账 中 。 
提供 对 预算 凭证 的 额外 追加 行 的 写 和 信和 预算 凭证 的 奉 代 功 


天 证 的 行 项 目 追 加 额 自动 生成 的 行 ， 如 


5. 1. 6-4 所 示 。 


方法 参数 [aDD LINES 


一 一 一 十 和 2 2 过 
ee 论 取 ”tw ] 男 区 图 |[ 史 国 并 灶 "人 的 额外 得 
戎 数 类 型 。 | 传 .本 选 键入 方法 “| 关联 类 型 。 | 一 ~ | 
I_T_LINES Importn. 站 DD Type FNEU_T_BADI_DOC ANMES Entry document lnes in BADI 
I1_Ss_HEADER Importn. [ DD Type FNEU_S_BEADI_DO AHEADER Entry document header data passe.. 
I_REF_NMSG Importin. 站 DD Type Re.. CL_BUBAS APPLALOG CTX Application log with context 


ET LINE 引 Eporing DUOE FNEU_T_BADIT_DOC LINES Entry document lines in BADI | 
图 5.1.6-4 


> SUBSTITUTE_DATA . Substitutes the values of fields on the lines。 预 算 和 凭证 的 行 项 目 字 
段 使 用 用 户 逻 辑 进 行 蔡 代 ， 如 图 5.1. 6-5 所 示 。 


| 广汉 过 [SUBSTITUTE_DATA | 对 预算 凭证 的 行 项 目 [ 
对 访 有史 ” 础 | | 图 | 藤 怕 | 总 | 较 史 | | 字段 进行 替代 写 人 


| 参数 | 类 型 | 传 .| 可 选 键入 方法 | 关联 类 型 A 至 | 
i[_3_ HEADER Importing 口 | 口 Type FNEU_S_BADIT_DM. LDER Entry document header data passe.. 
II_REF MSG Importing [0 OD Type Re. CL _BUBAS AEPL LOG CTX Application log with context 

Eb lLNE Changing | 口 口 Type FNMEU_S BADIT DOC LINE Entry document line passed to BADI | 


图 5.1.6-5 
5) FMCY_COPI_CO: 从 C0 计划 数据 复制 生成 预算 凭证 时 ， 根 据 计 划 数 据 使 用 用 户 逻 
辑 来 生成 不 同 预算 类 型 的 预算 数据 (FMCY_COPI_C0 执行 时 界面 只 允许 生成 单一 预算 类 型 
的 预算 凭证 ) 。 该 BADI 提供 方法 如 下 : 
> SET_ TBUDTYPE :， Set Target Budget Type， 如 图 5. 1. 6-6 所 示 。 


界面 [IF_EX FMCY_COPI_CO | 已 实现 / 活动 
属性 上 接口 上 属性 /6 方法 事件 类 型 别名 | 


写 入 用 户 逻 辑 的 预算 
方法 多数 [SET_TEUDTYEE | 类 型 
人 ?法 史册 | |] 图 | 必 怕 | 以 较 苞 | 一 


参数 类 型 | 传 ...| 可 选 键入 方法 | 关联 类 型 Ez | 

IL_s_cosp _Importing 口 | 口 Type CDOSP ACO Object: Cost Totals for External Postings 

[CTEUDTYPE Changing 口 口 Type EUEU_EUDTYPE If empty, the input budget type overwrite the o] 
图 5.1.6-6 


用 户 可 以 根据 COSP 传 过 来 的 数据 ， 使 用 自己 的 逻辑 来 决定 预算 凭证 的 预算 类 型 。 
6) FMBCS_RW: 提供 Report Writer 生成 的 预算 报表 的 报表 增强 ， 该 类 报表 主要 使 用 报 
表 库 中 的 表 FMRBCS。 用 户 可 以 根据 需要 来 扩展 增强 使 用 ， 比 如 填 人 系统 标准 没有 提供 相关 
字段 的 文本 描述 、 修 改 报表 记录 相关 数据 ， 其 主要 提供 以 下 方法 : 
> GET_ TEXT : Get Texts for FMRBCS field descriptions， 根 据 RW 报表 的 报表 库 4FM 用 到 的 
FMRBCS 结构 中 字段 的 值 ， 使 用 自 定义 逻辑 来 填写 其 文本 描述 ， 如 图 $. 1. 6-7 所 示 。 
> FILL_DATA. Modify data in table record for reporting, 提供 修改 报表 记录 数据 的 值 ， 如 
5. 1.6-8 所 示 。 
7) FMCE_CVRGRP: 对 补 进 合法 (CE) 的 覆盖 组 进行 扩展 使 用 ， 其 主要 提供 以 下 
方法 : 
> CHECK_COVER_GROUP: 对 新 生成 的 补 进 组 号 或 是 修改 已 有 补 进 组 号 ， 使 用 用 户 逻 
辑 来 检查 补 进 组 号 。 当 用 户 逻 辑 检 查 的 补 进 组 为 无 效 时 ， 需 要 在 代码 中 写 入 RAISE 
INVALID_COVER_GROUP 语句 来 抛 出 检查 无 效 的 异常 。 
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了 属性 上 接口 “属性 L 汪 量 “ 事 中 类 型 “别名 | 


要 填 入 的 短文 本 和 长 文 
方法 参数 [CET_TEXT 描述 
< 六 隐 sw |] 加 区划][%| 呈 入 | Sy 、 
| | 多数 关 型 | 传 .…| 可 选 钵 入 方 法 | 关联 类 型 Ea | 
| I_FMRECS jimportng a DD Type FMRBCS orting for BCS using Report Writer 
I_FIELDNANME Importing 口 | 口 Type FIELDNAME F A Name 
I_VYALUE Importing 口 口 Type EIELD_VAL AP System, current language 
|II_LANG Importing 口 | 口 Type SYLANGU SAP System, current language 
E_SHORTTEXT Exporting IOIO Tye SHORTTEXT Short text 
NE_LONGTEXT Exporting 口 口 Te LONGTEXT Description 
图 5.1.6-7 
方法 参数 [FILL_DATA | - lj] 
外 六 区 名 |] 辆 | 区 忆 | 区 全 太 ”修改 表 数 据 或 跑 过 | 
罗 J 类 型 | 传 .…| 可 选 | 键 入 方法 | 关联 类 型 Ea | 
口 | 口 Type FNHRECS eM Reporting for BCS using Report Writer 
Exporting DDType FHRECS ~ FM Reporting for BCS using Report Writer | 


E_SsKIP Exporting 口 Type XFELD Skip this record for reporting 


CT 


bD 口 


图 5.1.6-8 


> COPY_COVER_GROUP: 复制 补 进 组 号 并 使 用 用 户 的 逻辑 来 生成 新 的 补 进 组 号 。 
> SORT_BUD_SENDER : 对 补 进 组 中 发 送 方 角色 或 发 送 方 & 接收 方 角色 的 发 送 金额 进 


行 合法 排序 。 
> SORT_BUD_RECEIVER : 对 补 进 组 中 接收 方 角色 或 发 送 方 & 接收 方 角 色 的 接收 金额 
进行 合法 排序 。 


8) FMRB_RIB: 对 收入 增加 预算 (RIB) 新 建 规 则 或 已 有 规则 修改 进行 增强 检查 使 用 ， 
其 主要 提供 以 下 方法 : 
> CHECK_RULE: 根据 RIB 规则 形成 的 相关 数据 ， 使 用 自 定义 逻辑 来 进行 RIB 规则 的 
检查 ， 当 规则 检查 结果 为 无 效 时 ， 需 要 在 代码 中 写 人 RAISE INVALID_RULE 语句 来 
抛 出 检查 无 效 的 异常 。 
9) FMKF_HANDLER: 增强 检查 决定 一 个 关键 指标 是 否 进行 评估 ， 比 如 根据 承诺 项 目 
类 别 等 来 决定 关键 指标 是 否 执行 评估 。 其 提供 以 下 方法 : 
> CHECK_ BEFORE_EVALUATION: Check if the evaluation has to be done or not， 如 
5. 1. 6-9 所 示 。 


方法 参数 [CHECK_EEFORE_EVALUATION 是否 进 行 评估 ，X 为 不 评估 ， ED 
对 六 取 三 | 图 | 图 图 || 习 国 唤 由 空 为 评估 


参数 | 类 型 。 “| 传 .… 可 选 键入 方法 | 关联 实 卉 EE | 
INM_FM_AREA Importing [| 癌 Type 下 Financial Management Area 
INM_TECHORG Importing BUKU_TECHORG onal Appication 

| IIN_ADDRESS Importing FNEU_S_DIMPART FM account assignment 


| INM_EEY_PART Importing BURU_S_GENKEYPA.. Generic key part 
IN_CTEN_ CATEGORY Impos 口 FNM_POTYP Commitment Item Category 

| FLT_YAL inporting 同 口 Type BUKF_RKEYFIG ID of the Key Figure 
R | ing ， | | X Do not evaluate, ”evaluate 


3. 预算 增强 扩展 案例 

在 实际 使 用 中 ， 预 算 凭证 抬头 和 行 项 目 需要 有 额外 的 数据 需要 记录 ， 因 此 在 系统 中 需要 
扩展 预算 凭证 抬头 和 行 项 目的 用 户 字段 ， 需 要 用 户 实 施 增 强 BADI: FMBW_CUSTOMER， 其 
步骤 如 下 : 
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1) 为 预算 凭 
事务 码 SE11: 


插 证 抬头 数据 库 表 FMBH 扩展 用 户 自 定义 字段 ， 
FMBH (预算 凭 


天 证 抬头 数据 表 ) 。 


如 下 : 


在 图 $. 1. 6-10 中 找到 SAP 系统 预 留 的 用 户 扩展 结构 CI_FMBH， 然 后 双击 ， 创 建 CI_ 
FMBH 结构 如 图 5. 1.6-11 所 示 。 


透明 表 


下 MEH 激活 


简短 描述 


ry (分 录 优 ED) 


罗 固 里 国 国 图 回回 四 | 是 | 搜索 帮助 | | REX 关 型 | 
字段 键 “ 初 ..。 数据 元 素 数据 类 型 。 长度 “小 数位 “简短 描述 
.INCLUDE OI 口 cr Fm STRU 0 0 预算 任 证 抬头 用 户 扩展 字段 结构 
图 5. 1.6-10 


结构 
简短 描述 


[CI FEE 
所 入 全 证 持 头 用 户 扩 展 字段 结构 


增强 用 户 的 自 定义 字段 (字段 的 


ELEMENT 需 提前 建 好 ) 


国 国 国 图 


昌 | | 也 | 闸 


[Ela| wexxa | 


维护 好 用 户 自 定义 字段 后 ， 单 击 天 按钮 来 激活 CI_ 


图 5.1.6-11 


库 表 FMBH 如 图 5. 1. 6-12 所 示 。 


0 和 全 5 证 上 用 用 字 1 


FMBH 结构 。 


通明 表 FHMEH 激活 = 
简短 描述 区 多 管理 天 (分 录 任 证 ) 户 自 定义 字段 已 增加 到 表 
属性 上 交付 和 维护 20h 上- 条目 帮助 /检查 ”上 货币 /数量 字段 “| FMBH 中 并 已 激活 
四 四 呈 国 国 加 回回 国 i[ 堪 地 ][ 带 息 | 
字段 键 | 初 .… | 败 提 元 表 ep [长度 ， 走 位 “向 短 指 述 
XBLNR 口 口 keLNR1 Ey 0 参考 任 证 号 
LAYOUTYAR ei FLLA LAYOUTYAR A 0 格式 变 式 - 预算 中 的 格式 管理 
口 | 口 CABH STRT 0 预算 任 证 抬头 用 户 扩展 字段 结构 
ZZFMEHOT 口 | 口 ZZFNMEHO1 CHAR | 12 已 预算 任 证 备用 字段 1 
RANSFER ACENCY 门 | 门 FHFG TRANSFER 下 CHAR | | 加 
TRANSFER ACCOUNT 门 C Dm FMFG TRANSFER A. CHAR 4 0 
图 5.1.6-12 
2) 为 预算 凭证 行 项 目 数据 库 表 FMBL 扩展 用 户 自 定义 字段 ， 如 下 : 
事务 码 SE11: FMBL (预算 凭证 行 项 目 数 据 表 ) 。 


激活 完成 后 ， 回 到 数据 


在 图 $. 1. 6-13 中 ， 找 到 SAP 系统 预 留 的 用 户 扩展 结构 CI_FMBL， 双 击 ， 创 建 CI_FMBL 


结构 如 图 5. 1. 6-14 所 示 。 


透明 表 


TEL 


和 


人 证 行 CE 和 _ ee 
白 条 目 8 助 /检查 上 货 / 数 里 字 a 


回回 回回 | 


图 5. 1.6-13 


辐 中 时 国 国 | 使 | 搜索 帮助 | | 议定 x# 型 ”| 
字段 | 键 “| 初 .。| 数 据 元 素 | 数据 类 型 。 长度。 小 数位 ”| 简短 指 述 
DISTKEY 口 | O SERED CHAR 4 2 秽 代 
_TEXT50 (ol Tt CHAR 50 
| |_INCLUDE 口 | 口 cr mL 二 证 行 大 上 用 户 扩展 二 构 
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结构 CI_FNMEL er | 激活 
汕 述 ” 填 加 用 户 自 定义 字段 (其 组 件 的 


预算 任 证 行 项 目 用 户 扩展 字段 结构 
ELEMENT 之 前 应 先 建 好 ) 


| 明 忻 类 型 
™ 2Z2FMELO1 


- 


图 5.1.6-14 


维护 好 用 户 自 定义 字段 (其 组 件 类 型 事前 用 SE11 先 维护 好 )， 然 后 单 击 回 激活 CI_ 
FMBL 结构 ， 并 返回 到 数据 表 FMBL 如 图 5. 1. 6-15 所 示 。 


透明 表 FMEL 激活 | v 的 字 

— CL FMBL 中 用 户 的 字段 
简短 描述 基金 管理 预算 任 证 行 (分 录 任 证 ) 5 
激活 


| 二 | _ 扫 过 才 助 预计 > 
键 初 .。 名 数据 类 型 。 “| 长 度 “Ad 履 位 ”| 简短 撒 述 
口 | 口 seTXT 0 项 目 文本 
TFT 0 0 证 行 天目 用 户 扩 展 字 村 条 
ZZFNELO1 [ EzmELol Hlir 20 0 预 惫 行 记录 字段 
图 5. 1.6-15 
3) 实施 BADI: FMBW_CUSTOMER， 增 加 用 户 实施 Z_FMBW_CUSTOMER_01， 操 作 
如 下 : 
事务 码 : SE18。 


在 图 5.1.6-16 中 录入 BADI 名 称 后 ， 单 击 “ 显 示 ” 按 钮 ， 进 入 下 一 界面 ， 如 图 5. 1. 6-17 
所 示 。 


〇 增强 点 


BAD1 名 称 "FEY_CUSTONER| . Bp 


Sn 显示 2 修改 国 创建 


图 5. 1.6-16 


区 定义 (D) ”编辑 (E) ” 转 到 (6) ”实用 程序 (M) [实施 ] Environment 系统 (Y) ”帮助 (H) 


多 ”14 加 |@@( S(O) 外 轨 多 | 图 园 | 国 国 
= 创建 (0 
这 扩 堆 磺 : 显示 花 义 FME 更 改 (A) 
多 是 | 后 | 多 品 虽 加 并 了 下 
是 除 (B) 
定义 名 称 


客户 特定 字段 (分 录 任 证) 的 BADI 


包 FMBPA_E 最 后 更 改 者 [SaFP 
语言 [ET] 英语 最 后 更 改 [2006. 06. 21 
已 生成 业务 加 载 项 类 的 名 称 CL_EX_FMBW_CUSTOMER 

图 5.1.6-17 
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在 图 5. 1. 6-17 中 单 击 菜单 “实施 ”一 “创建 "， 如 图 5. 1. 6-18 所 示 。 
在 图 $. 1.6-18 中 ， 单 击 “ 创 建 ” 后 ， 进 入 图 5. 1. 6-19 所 示 界 面 。 


千 | 多 四 | 锡 [1|]Y 站 | 品 昌 回 定 XX 籼 并 


实施 名 称 [ZFNEY_CUSTONER_OT 非 活 动 
实施 短文 本 | 用 户 自 定义 预算 任 证 字段 增强 | 
定 》 FMBW_CUSTOMER 
序 (M) [实施 ] Envronment 。 系统 (Y) 定义 名 称 = 
ES 运行 时 行为 将 不 调用 实施 
SO( 机 (0) 有 目 科 如 镜 LE 
创建 (9 
EC 以 更 改 (A) | 常规 数据 oo 
显示 (D) 包 $TIE ] 
昨 除 (8) 语言 | 型 | 由 文 
图 5.1.6-18 图 5.1.6-19 


维护 好 实施 文本 后 ,保存 BADI 的 用 户 实施 Z_FMBW_CUSTOMER_01。 
4) 使 用 函数 组 为 自 定义 字段 增加 屏幕 字段 ， 步 又 如 下 . 
第 一 步 : 创建 自 定 义 函 数组 ， 事 务 码 SE37， 如 图 5. 1. 6-20 所 示 。 


世 了 男 数 模块 (E) ”编辑 (E) | 转 到 (G) ] 实用 程序 (M) 。” Environment ”系统 (Y) ”帮助 (H) 
多 | 全 局 数据 (L) ”水 平移 动 +Ctr+0 | 名和 匀 明 说 | 国 E 
i 主 程序 (R) ”Ctrl+ 水 平移 动 +F4 
末 裁 欧 融 器 : 疤 芍 ,FU) 
锡 1 国 吕 回 | 全 | 对象 目 条 目 (9) 更 效 组 (R) 
文档 (D) | ”显示 组 (U) 
翻译 (A) 昨 除 组 (P) 
在 线 手册 (了 ) _Ctr+F8 ”| ”查找 组 (FE) 
图 5. 1. 6-20 


在 图 5. 1.6-20 中 ， 单 击 “ 创 建 组 ”进入 下 一 屏幕 ， 如 图 5. 1. 6-21 所 示 。 


区 创建 国 数组 


函数 组 ZFMBBCI_FNEH 

就 本 
函数 组 短文 本 EMBh 用 户 扩展 CL FMBH 函 数组 | 1 
负责 人 [ZHANGCHL 


区 全 | 因 


图 
在 图 5. 1.6-21 中 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 创 建 保存 男 数 组 。 
第 二 步 : 为 函数 组 创建 两 个 全 局 变量 ， 用 来 保存 自 定义 字段 的 值 和 主 程序 中 预算 和 凭证 的 
操作 模式 。 事 务 码 SE37， 操 作 如 下 : 
图 5. 1. 6-22 中 录 和 函数 后 ， 单 击 “ 更 改组 ”， 进 入 下 一 屏幕 ， 如 图 5. 1. 6-23 所 示 。 


转 到 (G) | 实用 程序 (M) 
全 局 数据 (L) 水平 移动 +Ctrl+0 


5. 1.6-21 


Environment 


系统 (Y) ”帮助 (H) 
| 名 和 铂 如 攻 


。“ 主 程序 (R) 。 Ctrlt 水 平移 动 +F4 
2 720) | “el 组 (G 
曾 | 对 全 上 好 条 (0) 
文档 (D) » 显示 组 (U) 
图 5. 1. 6-22 
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区 更 改 图 数组 


组 BEECTREE 
函数 组 短文 本 ,FMBH 用 户 扩展 CLFMBH 函 数组 1 
i FT 

柯 Re | 

应 用 程序 5 

状态 已 着 河 

程序 状态 

口 编辑 器 锁 

回 固定 点 算术 

MUnicode 检查 激活 


ww 长 在 | 洲 图 | 
图 5.1.6-23 
在 图 5.1.6-23 中 ， 单 击 “ 主 程序 ”按钮 ， 进 入 下 一 屏幕 ， 如 图 5. 1. 6-24 所 示 。 


| 作品 | 久 人 办 加 癌 上 国富 | 唱 曙 国 硬 | 鲍 合 樟 式 格式 优化 器 


变更 申请 《组 织 者 》 函数 组 文档 | | %%] 


函数 池 SAPLZFMBBCI_FMBH 活动 
1 加 此 此 岂 上 此 此 此 风沙 此 此 灾 此 此 此 此 此 次 此 此 此 风光 此 此 央 风 次 此 此 此 风光 过 此 冉冉 次 此 由 冉 次 坎 关 由 冉 瞻 次 此 冉冉 次 次 状 冉冉 次 深 此 冉 此 次 此 此 冉 次 
2 | 此 System-defined Inciude-files. 此 
af dd dd dd ad dd od dd a st st ad sd at sd st at od st sd a st st sb st st st st 
EE Clobs!l Dats. 
图 5. 1. 6-24 


在 图 $. 1. 6-24 中 ， 双 击 此 包含 程序 文件 ， 在 其 中 定义 全 局 变量 ， 如 图 5. 1. 6-25 所 示 。 


TT i 避 式 和 伯 藉 ULL 本 


包含 文件 [LZFNBBCI_FMBHTOP | 活动 
1 FUNCTION-POOL ZFIEBCI_FIDH. “MESSAGE-ID .. 
3 kk TNLUDE 了 “了 opcay cilass definitioi 
8 
| 
图 5. 1. 6-25 


为 主 程序 定义 了 两 个 全 局 变量 : fmbh、p_mode， 前 者 用 来 记录 主 程序 传 过 来 的 预算 凭 
证 抬头 数据 和 自 定 义 字 段 的 屏幕 修改 值 ;后 者 用 来 记录 预算 凭证 在 主 程序 中 的 操作 模式 ， 比 
如 新 建 、 修 改 等 操作 。 定 义 好 后 ， 激 活 主 程序 。 

第 三 步 : 为 函数 组 创建 两 个 函数 ， 事 务 码 SE37。 创 建 后 的 函数 如 下 : 

函数 Z_FMBB_CI_FMBH_SFT_DATA: 如 图 5.1.6-26 所 示 。 


函数 模块 区 RNEB_CT_FMEH_ SET_DATA | 活动 
L 属性 【号 导出 站 正在 更 改 了 表 上 例外 


FUNCTION z fmbb_ci_fmbh_ set_data, 


日 
中 ot re EN re NP E 区 AS 
#“w “局 入 藤 后 
w” THPORTIMG 
此 REPERENCE (DOC HEADER) 了 PE PHBE 


此 ROOT MODE) THPE PHBW PROCESS TNE MODE 
ss 


mn es ee 


fmbh = doc_header. 
P_mode = processing_mode. 


or 
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说 明 : 有 两 个 导入 参数 DOC_HEADER 、PROCESSING_MODE 。 该 函数 将 主 程序 中 自 定 


义 字 段 的 值 ， 传 送 到 函数 组 的 全 局 变量 fmbh 和 p_mode 中 。 
函数 Z_FMBB_CI_FMBH_GET_DATA. 如 图 $. 1. 6-27 所 示 。 


国 数 模块 |Z_FMBB_CI_FMBH_GET_DATA | 活动 
属性 [导入 上 导出 上 正在 更 改 [ 表 上 例外 


Em z_fmbb_ci_fmbh_get_data. 


此 


了 PE RD 
MDE) 了 TPRF FABW PROCESST 


doc_header = fmbh. 
10 processing_mode = p_mode. 


a 


图 5. 1.6-27 


说 明 : 有 两 个 导出 参数 DOC_ HEADER、PROCESSING。” MODE。 该 函数 将 函数 组 中 全 
局 变量 的 值 返 回 传送 到 主 程序 中 用 于 保存 数据 。 

第 四 步 : 为 在 函数 组 增加 屏幕 ， 并 控制 屏幕 字段 的 操作 模式 〈 自 定义 字段 的 录入 状态 
控制 ) 。 事 务 码 SE37， 进 入 函数 组 的 主 程序 ， 如 图 5. 1. 6-28 所 示 。 


mr EE ET PT Ee er rom 本 可 本 本 本 可 


秆 宁 | 罗 幅 四 司 | 吕 1 辐 所 | 品 虽 固 四 | 合金 模 二 格式 优化 器 


函数 池 [BAPLZFMBBCI_FMBH 活动 


日 内 上 此 由 此 此 此 此 此 此 典 此 典 此 央 册 此 此 此 上 此 此 此 此 此 此 典 由 此 此 此 上 此 由 此 此 此 此 此 此 此 此 由 此 典 此 此 典 此 此 此 册 此 此 贞 央 典 此 此 此 此 此 此 此 此 此 上 


1 
2 | ww System-defined inciude fiies. 此 
机 dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dt dd st dd dt dd 
4 INCLUDE LIFMEBCI_FMBHTON. ” Giobal Dats 
5 INCLUDE LIFINEECI_FNEHUXX, ”anmctTIonm 有 Dies 
局 

图 5. 1.6-28 


在 图 5. 1.6-28 中 单 击 可 按钮 显示 对 象 列表 ， 在 窗口 左下 区 ， 如 图 5.1.6-29 所 示 。 


对 象 名 称 | 描述 
”ICY ZFMBB 
» 口 包 人 建 区 数组 
» er 更 改 函数 模块 
» 字 月 一 (= 
和 : 2 » eh 
; 癌 而 检查 » PBO 模块 
» 站 pBI 激活 PAI 模块 
， 癌 pAl 测试 序列 .… 屏幕 
执行 。 | 5 
年 制 |... GUI 标 旺 
图 5. 1. 6-29 


在 图 $. 1. 6-29 中 ,在 窗口 左下 区 的 函数 组 名 称 上 ， 单 击 右键 ， 在 弹出 菜单 上 ， 单 击 
“创建 ”一 “屏幕 ”， 创 建 用 户 子 屏幕 ， 如 图 5. 1. 6-30 所 示 。 
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屏幕 号 码 B000 | 激活 


简短 描述 | 陋 意 任 正 用 户 扩展 字段 屏幕 
原始 语言 ZH| 中 文 包 |$THE 
上 次 更 改 日 期 /时 间 (2017. 05.12| |10:10:27| 
上 次 生成 [2017. 05.12| |10:26:23| 
| Wa | 双 
| 吕 首 弟 多 口 关 闭 运 行 时 压缩 
口 神 白 - 丰 本 执行 
门 方式 对 话 框 口 保 留 滚动 位 置 
口 选择 屏幕 器] 无 应 用 程序 工具 栏 
图 5. 1. 6-30 


创建 子 屏幕 后 ， 为 子 屏幕 维护 全 局 变量 FMBH 中 的 用 户 扩展 定义 的 字段 (比如 这 里 的 
ZZFM01) ， 维 护 好 的 子 屏幕 如 图 5. 1. 6-31 所 示 。 


溯 试 研 章 SAPLZFMBBCI_FMBH 6000 


| 涿 一 为 FMBH 中 的 
预算 任 证 指头 备用 字段 01 人 | 义 字段 增 加 屏幕 字段 


图 5. 1.6-31 


屏幕 号 码 6000 | 激活 


在 屏幕 维护 好 后 ， 为 子 屏幕 增加 PBO 和 PAI 子 例 程 ， 如 图 $. 1. 6-32 所 示 。 
PEQOCESS EEFOF QUTPUT. 


PBO 子 例 程 
4 PROCESS AFTER TNPIIT 
5 MODULE set_ field 6000. | 二 PAI 子 例 各 | 


图 5. 1.6-32 


在 图 5.1.6-32 中 ， 双 击 相应 的 PBO、PAI 子 例 程 并 创建 其 子 例 程 ， 代 码 如 图 5. 1. 6-33 
所 示 。 

完成 了 子 例 程 的 编写 后 ， 单 击 革 按钮， 激活 函数 组 、 函 数 、 子 屏幕 等 。 

5) 为 用 户 实施 的 BADI : Z_FMBW_CUSTOMER_01 指定 增强 的 屏幕 号 。 事 务 码 SE19， 
操作 如 下 : 

在 图 5. 1. 6-34 中 ， 单 击 “ 修 改 ”按钮 ， 进 入 下 一 屏幕 。 

在 图 5. 1.6-35 中 ， 找 到 要 实施 屏幕 增强 的 调用 程序 (调用 程序 是 前 台 操 作 事务 码 绑 
定 的 实际 使 用 程序 名 ) ， 然 后 为 这 些 程序 指定 已 调用 程序 (指向 前 面 图 5.1.6-21 中 创建 
的 函数 组 的 主 程序 名 称 ) 和 屏幕 号 (为 之 前 图 5. 1. 6-30 中 创建 定义 的 子 屏幕 号 ) ， 然 后 
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endit. 
modify screen,. 


在 传 出 数据 前 可 


代码 对 录入 的 EF 


以 写 入 自己 


+ 由 Woguie DROIT POND DY PE 
HE Ce 作 人 竺 和 本 全 祭 全 下 关于 仆人 和 人 下 仆人 和 全 站 生生 尘 关 和 生生 和 和 仆仆 -下 于 相生 起 作 全 和 生生 放生 生生 生生 人 秆 作证 省 生生 下 生生 的 生 下 全 此 
此 text 
和 根据 全 局 变量 
日 IODULE init _ S000 OUTPUT. P_MODE 来 控制 
TESTEETT i 
if p_ mode = °CRE” or p_ mode = “CHG . AB; 屏幕 字段 是 不 可 
screen-input = 1. 东 入 或 强制 录入 
elseif p_mode = “DIS ， “是 元 芝 斌 
screen-input = LU. l 加 


定义 字段 进 十- 一- 


图 5. 1.6-33 
2 六 中 队 加 
编辑 实施 
〇 新 站 务 加 载 项 
增强 实施 I 
回 典 型 业务 加 载 项 
| rr 门 
Sr 显示 2 修改 
图 5. 1.6-34 
实施 名 称 [2Z_FMEW_CUSTOMER_O1 | 非 活动 
实施 短文 本 | 用 户 自 定义 预算 作证 字段 增强 
定义 名 称 IFMBW_CUSTOMER 
hy | 将 不 调用 实施 
调用 程序 | 屏幕 号 子 屏幕 区 域 | 描述 | 已 调用 程序 | 屏幕 号 
RFFMMP_STAT 31 sUB 客户 的 附加 数据 SAPLZFMBBCI_FMEH 6000 


SUB 


客户 的 附加 数据 
客户 的 附加 数据 


SAPLZFMEBCI_FMBH 


SAPLFMPEP_MUTIPLE_B.. 300 


客户 的 附加 数据 


图 5. 1. 6-35 


保存 。 


SAPLZFMEBCI_FMBH 


6) 为 用 户 实施 的 BADI: Z_FMBW_CUSTOMER_01 的 方法 PUT_DATA_TO_SCREEN、 


CET_DATA_FROM_SCREEN 写 入 增强 代码 ， 如 下 : 
方法 : PUT_DATA_TO_SCREEN， 如 图 5. 1. 6-36 所 示 。 


方法 : GET_DATA_FROM_SCREEN， 如 图 5. 1. 6-37 所 示 。 
完成 代码 编写 后 激活 相关 程序 。 单 击 员 按 钮 激活 BADI 的 实施 Z_FMBW_CUSTOMER_01。 
需要 注意 的 是 ， 各 个 调用 程序 ( 即 前 ee 使 用 时 ， 由 于 调用 方法 PUT_DATA_TO_ 
SCREEN 来 传 到 用 户 孙 数组 程序 的 全 局 变量 时 ， 其 传送 值 不 一 样 ， 会 


县 乡 有 
永和 0 虽 


响 结果 ， 造 成 再 次 显 
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|IF _FEX FMEW_ CUSTOMER PIT _DATA_TO_ SCRE i S 站 A 
方法 调用 自 定义 函数 ， 将 主 程序 


人 日 JETHOD if_ex_fmbw_ customer put_ data_ to_ SC ;Ty 
2 小 器 上 MESIF ex Fahw customer dor Neader = do 中 的 凭证 头 数据 doc_header 
3 | 上 万 一 21E ex tb cosfomer proressing wode 及 操作 模式 传 到 子 屏幕 所 在 
4: = 了 
5 CALL FUNCTION “7_ FEB CT_FIEH SET DJ 函数 组 主 程序 中 
6: EXPORTING 
Ti doc_header = doc_header 
8: processing_mode = processing_mode.| 
3 .EMD 。 td th 
图 5. 1. 6-36 
方法 |IF_EX_FMBW_CUSTOMER GET_D&ATA_FRONM_SCREEN | 调用 自 定义 函数 ， 从 函数 


1 日 JETHOD if_ex fmbw_ customer Bet_data from screen 组 主 程序 中 将 子 屏幕 中 录 
2 证 口内 Ej = 1 I E : [: Y | 
Se do : Medder i MEI Bx Fnhm Customer Jog 入 了 自 定义 字段 的 抬头 数 


3 acasa7ng 如 = mai er Fm Cranmer pr 

4: Eat Fe 7_FMEB_CT_ FMBH CET_ Pata pA 据 返 回 到 主 程序 中 
5: INFORTING 

6: doc_header = doc_header 

Ti es = -hrcessipg Ms: | 


.ENDNMETHOD... Te Bp Pa et 


图 5. 1.6-37 


示 抬 头 附加 数据 时 的 错误 ， 比 如 调用 程序 RFFMMP_STAT ( 即 事务 码 FMMPSTAT- 生 成 统计 
性 预算 数据 ) ， 在 调用 PUT_DATA_TO_SCREEN 来 传送 DOC_Header 数据 时 ， 总 是 使 用 一 个 
全 新 空 的 数据 ， 因 此 当 第 一 次 显示 自 定义 的 附加 屏幕 并 且 录 入 数据 后 传 回 到 主 数据 后 ， 再 次 
打开 看 时 ， 发 现 自 定 义 屏幕 上 的 附加 字段 没有 了 ， 因 为 再 次 自 定 义 打 开 附 加 屏幕 字段 前 会 再 
调 PUT_DATA_TO_SCREEN， 此 时 如 果 传 人 参数 值 为 空 ， 就 会 把 前 面 的 录 人 数据 清空 了 ， 像 
这 种 情况 可 以 根据 测试 情况 ， 在 实施 BADI 的 PUT_DATA_TO_SCREEN 方法 中 ,通过 SY- 
CPROG ( 即 主 调用 程序 的 名 称 ) 来 判断 ， 增 加 条 件 ， 不 执行 自 定义 隐 数 Z_FMBB_CI_FMBH 
_SET_DATA 即 可 。 其 实 个 人 觉得 这 应 该 算是 SAP 程序 的 一 个 小 BUG， 代 码 如 图 5. 1. 6-38 
所 示 。 


lS 
NODULE NIT_ DATE CUSTOMER SCREEN OUTPUT. 局 部 变量 ， 倪 


[DaTh LF DOCHEADER TYPE FWPH. | 


G_PROGREAM = SY-REPILD. 
G_DYNPRO = SY-DYNMNE. 


CaLL METHOD cl exithandler=»>eet _ prog_and dmp_for subscr 


ERPORTING 
EXIT_NAME " FNEW CUSTONER’ 
CALLING_DYNFPRO C_DTNPRO 
CALLING PROGRAM G_ PROGRAM 


让 a [i 


SUBSCREEN AREA = “UF 

TIEORTINE 
CALLED DIERO + G_DYNPRO 
CALLED PROGREM = G_PROGRAN. 每 次 都 传人 一 个 局 部 且 为 


人 有 空 的 变量 到 用 户 屏幕 ， 则 
g_User_screen 。 » F 情况 下 
CaLL WETHOD G_USER SCREEN- >put_data + 在 多 次 打开 录入 情况 下 ， 


RT 人 ”每 次 进入 到 用 户 子 屏幕 ， 
[OC 本 DER TFTOCEADER II /ye 让 
PROCESSING MDE = G MODE. 传 进 的 值 不 为 空 
ENDIF. 
"ENDNODULE, ea rT Tid wim Teen Srey 
图 5. 1.6-38 
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7) 为 用 户 实施 BADI 的 Z_FMBW_CUSTOMER_01 方法 : ADD_FIELDS_TO_LINE_ITEM 
写 入 增强 代码 ， 使 其 在 事务 码 FMPEP 中 显示 并 可 录入 值 ， 如 图 5. 1. 6-39 所 示 。 


DD 1f_ex i customer i et 生 让 证 a item. 


FIELD-SYNMEOLS : <REC> TYPE LYC_S_FCAT. 
Se EDIT= “X’ 代表 可 输入 


69 et 555TGNING <REC>, | NO OUT-… 代表 列 
| REC>_NO_OUT a 显示 出 来 
3 <REC>-TEEH = 
| <REC>-LOWERCASE = 
i TELOOF 
.| ENDNETHOD. “Ir EE FMBN CsToMeR dnn Fis To IME TITER 


图 5. 1. 6-39 


8) 案例 测试 

测试 效果 如 下 : 

Q 事务 码 FMBB 预算 凭证 抬头 自 定 义 字 段 的 录入 测试 ， 如 图 5. 1. 6-40 所 示 。 
预 过 账 回 保 让 僻 改 ” 国 长 文本 ”您 消息 日 志 
国 | ”| 状态 Er | 


负责 人 1 T 

抬头 文本 Teste | | 

文本 名 称 | 呈 E3 

年 度 Cohort [|] 创建 者 ee 

公共 法 ES 创建 日 其 | 
建立 时 间 。。 [00:00:00| 
源 应 用 程序 | 


图 5. 1. 6-40 


在 图 5. 1. 6-40 中 ， 会 显示 出 用 户 扩 展 的 凭证 抬头 字段 ， 并 供用 户 录入 相应 数据 。 录 入 
完 并 保存 后 的 凭证 ， 如 图 5. 1. 6-41 所 示 。 


特 证 2000000068| 状态 ER | 文档 年 度 

了 反 头 数 据 

负责 人 FESE | 

抬头 文本 | 

文本 名 称 CB 

no [ 创 时 者 [EN 

公共 法 创建 日 期 Ul 

| 建立 时 间 。 [12:35:44| 

a 源 应 用 程序 。 [BB 

预算 作证 抬头 备用 字段 01 | 看 效果 ol | 


图 5. 1.6-41 


@ 事务 码 FMPEP 的 测试 ， 如 图 $. 1. 6-42 所 示 。 
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预算 设置 - 基金 管理 范围 : 2800 (CNY) 


格式 名 称 
预算 类 别 


会 计 年 度 


Z00001(2800 用 户 定义 多 重 格式 ) 
9F( 付 款 ) 


[2017 "| 


Z001 (下 级 公司 预算 任 证 ) | 


2017.05.12 lz 搜索 | 


已 过 账 凭证 


Z01(FM-BCS 预 算 控 制版 本 01) 


| 输入 了 | 


[ 
负责 人 


多 下 抬头 文本 
orGas) 文本 名 称 [L 加 
祯 萤 类 型 2001( 下 级 公司 预算 ) "| | 年 度 conort 

公共 法 | 


分 配 代 码 |1( 平 均 分 配 ) 
[B= | nr 


[ 鲜 | Ga] 辐 | 他 页 | 虎 ][ 吕 | 


预科 凭证 抬头 备用 字段 91 。 “| 看 效果 02 | 


加 | 
图 5.1.6-42 


在 图 5.1.6-42 中 ， 单 击 “ 附 加 标题 数据 ”按钮 ， 可 以 录入 凭证 抬头 数据 。 完 成 抬头 数 
据 录 入 后 ， 可 在 行 项 目 输出 的 ALV 列 中 ,录入 自 定义 字段 ， 如 图 5. 1. 6-43 所 示 。 


5 折 肥 层次 结构 总 览 | 出 选择 多 层级 预算 结构 _| 小 闸 晶 除 选 择 


[各 | 次 赚 | 的 /本 | 红 于 J 区 -J%J | ,大 J 呈 省 吗 | 加 


用 户 记录 字段 


付款 预算 会 计 年 度 2017 Z001 ENTR | 每 种 预算 类 型 的 当前 预算 (已 过 账 预算 ) 2017 | Text 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
0.00 0.00 
图 5. 1. 6-43 


5.2 预算 可 用 性 控制 


PSM-FM-BCS 模块 预算 可 用 性 控制 (也 叫 有 效 性 控制 ) : availability control check ， 简 称 
AVC， 其 主要 是 对 预算 使 用 的 消耗 控制 ， 简 单 来 讲 就 是 对 预算 使 用 时 的 实际 消耗 金额 进行 控 
制 ， 并 检查 其 使 用 是 否 超出 预算 金额 。 在 预算 的 可 用 性 控制 中 ， 主 要 有 以 下 几 个 问题 : 

1) 什么 样 的 预算 类 型 的 预算 数据 将 被 用 来 作为 预算 消耗 时 的 预算 检查 数据 ? 

2) 当 预 算 消耗 记 账 时 ， 记 账 时 的 账户 分 配 要 素 的 组 合 〈 记 账 地 址 ) 对 应 消耗 预算 的 预 
算 地 址 是 什么 ? 预算 的 控制 节点 在 哪里 ? 

3) 预算 执行 的 检查 结果 产生 的 消息 和 事件 是 怎么 来 进行 控制 的 ? 

4) 预算 检查 的 时 间 范 围 是 怎样 的 ? 

为 了 解 AVC 是 如 何 来 进行 预算 可 用 性 检查 前 ， 先 参见 图 5. 2-1。 
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AVC 控 制 
分 类 账 


~ 


图 5.2-1 


在 PSM-FM-BCS 模块 中 提供 了 可 用 性 控制 分 类 账 来 进行 预算 的 控制 ， 可 有 效 地 解决 上 
述 问题 : 

1) 使 用 了 筛选 器 来 决定 预算 数据 和 预算 消耗 数据 。 在 第 选 器 中 用 户 可 定义 预算 数据 来 
源 和 预算 消耗 的 来 源 ， 定 义 什 么 样 的 预算 类 型 + 预算 版 本 + 凭证 记 账 状态 的 预算 数据 作为 可 
用 性 控制 检查 的 预算 数据 。 

2) 在 可 用 性 控制 分 类 账 中 使 用 派生 策略 推导 规则 来 决定 每 一 个 预算 地 址 和 记 账 地 址 生成 
的 对 应 控制 地 址 ， 而 控制 地 址 是 预算 检查 的 控制 对 象 ， 它 也 是 FM 账户 分 配 要 素 的 组 合 。 当 预 
算数 据 或 预算 消耗 记 账 时 ， 通 过 预算 结构 (此 时 记 账 地 址 转 为 索引 预算 地 址 ) ， 传 到 可 用 性 控 
制 分 类 账 作为 初始 的 控制 对 象 地 址 ， 然 后 通过 派生 策略 推导 形成 了 最 终 的 目标 控制 对 象 地 址 ， 
在 这 个 控制 地 址 上 会 记录 相应 的 预算 数据 和 预算 消耗 数据 。 换 句 话 讲 ， 可 用 性 分 类 账 的 控制 地 
址 通过 派生 策略 规则 映射 对 应 了 多 个 预算 地 址 和 记 账 地 址 ( 即 通 过 转换 为 索引 预算 地 址 来 映 
射 )， 在 这 个 控制 地 址 上 形成 了 预算 源 数据 和 预算 消耗 数据 ， 两 者 的 差额 形成 了 可 用 的 预算 金 
额 。 比 如 承诺 项 目 是 按照 层次 结构 来 设置 ， 预 算 消 耗 记 账 是 承诺 项 目 明细 的 末 级 节点 ， 有 效 预 
算数 据 的 承诺 项 目 在 层次 结构 的 中 间 节 点 ， 而 预算 控制 检查 时 要 求 按照 承诺 项 目的 第 一 级 节点 
来 控制 ， 此 时 控制 地 址 对 象 派生 策略 规则 步 又 中 派生 结果 指向 的 是 承诺 项 目 第 一 级 节点 。 

3) 可 用 性 控制 分 类 账 中 对 控制 对 象 地 址 上 的 预算 数据 和 预算 消耗 预算 进行 可 用 性 检 
查 ， 其 检查 结果 触发 产生 的 消息 和 事件 由 容 差 参数 文件 来 控制 其 执行 。 容 差 参 数 根 据 可 区 分 
的 预算 消耗 若干 业务 作业 操作 组 〈 比 如 采购 申请 、 采 购 订单 等 预算 消耗 值 类 型 ) ， 来 进行 预 
算 执 行 结果 检查 ， 大 的 方向 来 分 就 是 超出 预算 和 没 超 出 预算 ， 这 两 种 情况 需要 设 定 其 容 差 参 
数 来 控制 触发 的 消息 和 事件 。 例 如 强制 控制 ， 超 出 预算 就 产生 报错 消息 。 

4) 对 预算 数据 的 检查 时 间 范 围 ， 主 要 提供 了 两 种 一 种 是 年 度 检查 ; 另 一 种 是 整体 
检查 。 

在 PSM-FM-BCS 模块 中 ，SAP 系统 提供 了 两 个 标准 的 可 用 性 控制 分 类 账 : 9H 付款 预 
算 可 用 性 控制 分 类 账 ; 9I 承诺 预算 可 用 性 控制 分 类 账 。9H 可 用 性 控制 分 类 账 的 有 效 预算 来 
自 9F 预算 分 类 ， 其 预算 消耗 记 账 数据 来 自 9A 分 类 账 。9I 可 用 性 控制 分 类 账 的 有 效 预算 来 
自 9G 承诺 预算 分 类 ， 其 预算 消耗 记 账 数据 来 自 9B 分 类 账 。 除 了 标准 的 可 用 性 控制 分 类 账 
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外 ， 用 户 还 可 以 定义 使 用 自己 的 可 用 性 控制 分 类 账 ， 来 满足 预算 的 平行 、 多 层次 控制 需求 。 
5.2.1 预算 可 用 性 控制 后 台 配 置 
预算 可 用 性 控制 后 台 配 置 如 图 5. 2. 1-1 所 示 。 


_ 7 七 3 驴 和 控制 系统 (BCS5) 
Ei 
七 。 可 用 性 控制 
* 七 。 ”准备 激活 可 用 性 控制 
， 国 加 检查 有 效 性 控制 的 标准 定制 
1 居 四 为 应 用 程序 激活 /解除 有 效 性 控制 消息 
* 国 作 
2 国 加 编 缉 作业 组 
3)" 届 四 为 作业 组 编辑 派生 第 略 
二 民 ， 忆 编 辑 参数 文件 容 差 
了 有效 性 控制 分 类 账 设置 
5j ' 国 从 维护 可 用 性 检查 的 客户 特定 分 类 账 
6) ' 国 网 定义 预算 值 的 过 涯 器 设置 
7)， 妃 欢 定 义 承诺 /实际 值 的 过 源 器 设置 
8)“ 国 从 定义 控制 对 象 的 派生 第 略 
9)“ 国人 定 尽 容 差 参数 文件 的 派生 第 略 
10) 蕊 从 为 榨 宙 折 分 可 容 差 多 数 文 件 和 第 略 
eal 
让 


”指定 检查 期 间 
1 国信 选择 有 效 性 控制 的 检查 水 平 
2 苹 忆 定义 检查 水 平 的 特 嘻 分 配 


" 芒 殉 定义 可 用 性 控制 激活 
图 5.2.1-1 
1) 为 应 用 程序 激活 /解除 有 效 性 控制 消息 
使 用 源 程序 时 ， 取 消 或 激活 AVC 检查 结果 的 消息 发 布 ， 这 里 只 是 取消 Message 产生 ， 
不 是 取消 或 激活 AVC。 通 常 这 里 使 用 SAP 系统 默认 的 设置 ， 不 需要 修改 ， 如 果 有 特殊 要 求 
的 ， 可 以 根据 实际 情况 来 决定 取消 或 激活 消息 的 产生 ， 如 图 5. 2. 1-2 所 示 。 
多 多 


| 涩 六 实用 性 控制 以 查 men 
源 应 用 程序 。 | 指 述 _ 呼 叫 AVC 时 x 数 发 的 消息 做 标记 团 

BAPI-ED 他 机 BAPI; 证 | | YI 

BAPI-UPD ”二 新 BAPI 总 记录 二 

EYWB 预算 工作 台 

CEBALANCE 标 盖 组 清 账 

COPY 复制 / 重 设 数据 

COPY-ED 复制 输 六 任 证 

CORR-CCE ”从 承诺 结 转 重 构 预 算 

COVR 结 转 剩余 预算 

; DST_ED_ALE ALE 分 本 预算 任 证 

LOAD 生成 预算 数据 

LOAD-CO ”来 自 CO 的 计划 数据 传送 

JIASS-RYSAL > 中 销 条 目 任 证 

天 让 SS 一 TRANS 预算 类 型 之 间 的 传输 

JIULTI-BDCT 多 重 预算 处 理 

PP 计划 处 理 器 

FPRECLOSE ”预先 结算 :预算 传输 

RELEASE 发 布 

RIB 预算 增加 收入 

YEAREND-BL 年 未 结账 预算 的 分 类 账 

1414» «IP 


[< 


OIKIIKIIK) CC RK) KO) RR EO ODO 


图 5.2.1-2 


2) 编辑 作业 组 
指定 AVC 的 作业 组 ， 在 容 差 参数 里 可 以 针对 单独 AVC 作业 组 设置 其 检查 结果 的 消息 产 
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生 。SAP 系统 预 置 提供 了 一 套 作 业 组 ， 用 户 如 果 有 特殊 需求 可 以 单独 设置 自己 的 作业 组 ， 
用 于 特定 业务 操作 时 的 容 差 检查 结果 的 消息 产生 ， 如 图 5. 2. 1-3 所 示 。 


这 凌 才 日 辐 四 CE 标本 村: 


应 用 程序 组 件 AVC [FT| 。 基金 管理 
维护 作业 组 (基金 管理 ) 
AVC 的 活动 组 说明 
国 忆 所 有 组 
矶 |10 指定 用 途 的 基金 
15 收入 预测 
|20 采购 申请 
30 采购 订单 
40 实际 记 账 
leo 控制 过 账 
加 |70 i 
而 so 工资 核算 
eo 已 过 账 预 算 
95 暂时 已 过 账 预算 
图 $. 2. 1-3 


3) 为 作业 组 编辑 派生 策略 

默认 设置 为 “++ (所 有 组 )”， 如 图 $. 2. 1-4 所 示 。 如 果 前 一 步 图 5.2. 1-3 中 用 户 设 定 
了 自己 的 作业 组 ， 可 以 在 这 里 设 定 派 生 规则 来 指定 什么 情况 下 作业 组 为 用 户 自己 定义 作业 
组 。 用 户 可 根据 作业 组 派生 的 源 数据 字段 ， 执 行 以 下 程序 : 


多 | 国人 加 包 


衍生 FM 更 新 的 作业 组 
逻辑 顺序 的 步 又 


BATCH， 在 后 台 运 行程 序 ; 

CPROG， 调 用 程序 ; 

ORGVG ， 原 始 成 本 控制 业务 处 理 ; 

TCODE ， 当 前 事务 代码 ; 

WRTTP， 值 类 型 ( 值 类 型 是 非常 重要 的 一 个 依据 ， 它 是 预算 消耗 业务 流 过 程 中 不 同 阶 
段 的 值 表 示 ) 。 

为 推导 依据 来 推导 出 用 户 的 作业 组 ， 比 如 TCODE+WRTTP 来 推导 用 户 的 作业 组 等 ， 依 
次 类 推 。 

4) 编辑 参数 文件 容 差 

定义 AVC 检查 结果 后 执行 的 容 差 参数 文件 ， 在 这 里 定义 了 两 个 通用 的 容 差 参数 文件 : 
一 个 为 0000 无 预算 控制 容 差 参数 ; 另 一 个 为 9999 通用 预算 控制 容 差 参数 ( 强 控 )。 

(1) 最 高 类 型 : 空白 - 文 出 类 型 ， 针 对 成 本 文 出 类 承诺 项 目 (30+3); I- 收 入 类 型 ， 针 
对 收入 承诺 项 目 (30+2) 。 比 如 对 收入 超过 预算 值 ， 可 以 给 一 个 提示 信息 ， 就 可 以 为 收入 类 
型 配置 一 个 有 效 性 控制 的 消息 类 型 。 

(2) AVC 的 活动 组 : 在 前 面 图 5.2.1-3 中 定义 的 预算 消耗 操作 的 作业 组 ， 系 统 默认 为 
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“++” 即 全 部 。 如 果 启 用 了 用 户 自 定义 的 作业 组 ， 且 在 图 $. 2. 1-4 中 正确 地 派生 出 作业 组 后 
(此 时 作业 组 代表 了 相应 事务 处 理 的 预算 消耗 业务 ) ， 可 以 在 这 里 单独 为 此 作业 组 定义 自己 
的 有 效 性 控制 的 参数 控制 和 消息 类 型 ， 如 图 5. 2. 1-5 所 示 。 

更 成 膏 必 苞 考 徐工 大 伴 碾 许 儒 秽 尾 阁 en 

移 间 目 圈 国 你 胃 斩 贩 EE 


对 活 结 构 。 ”| 应 用 程序 组 件 AVC Ei 
7 _ 针 容 差 参数 立 性 谷 云 傅 
| ， 问 维护 容 差 际 J 了 人， 
人 
| oooo | 仅 使 用 率 被 允许 体 定 
| 8999 仅 使 用 率 被 允许 
容 差 驳 数 文件 |9999| 。 通用 和 预算 控制 容 差 参 数 ( 蝇 控 ) 图 二 
维护 容 差 限制 
| 最 高 类 型 AVC .,.， 说 明 容 差 限制 的 订单 未 激活 | 有效 性 控制 的 | ) “有 效 性 控制 事件 
支出 (这 出 金额 ) ++ 所 有 组 el 国生 IT 信息 0. 00 
| 支出 (支出 金额 ++ 所 有 组 i mn 警告 = 90.00IMLO 带 内 部 邮件 《只 一 次 ) 
支出 (支出 金额 ) vi++ 所 有 组 ， bh 口 E 错误 信息 MW 100. 00 
由 收入 《收入 金额 ) ++ 所 有 组 | 信息 ~ 70. 00 
[lr 收入 收入 金额 了 ++ ”所 有 组 TD 信息 ” 100.00IMLO 带 内 部 邮件 《只 一 次 》 
图 5.2.1-5 


(3) 容 差 限制 的 订单 : 有效 性 控制 消息 的 分 级 处 理 ， 从 0 开始 ,顺序 排 列 。 在 每 一 级 
上 定义 预算 消耗 百分比 和 对 应 的 消息 产生 类 型 。 

(4) 未 激活 : 本 级 有 效 性 控制 的 消息 不 激活 ， 即 关闭 了 容 差 检查 结果 的 消息 产生 。 比 
如 对 0000 容 差 参数 ， 就 设置 了 未 激活 ， 如 图 5. 2. 1-6 所 示 。 


容 差 参数 文件 0000| 无 预算 控制 容 差 参数 
维护 容 差 限制 
最 高 类 型 AVC .…。 说 明 容 差 限 .… 未 激活 。 有效 性 控制 的 消息 类 型 利用 率 .… |; 
| | 支出 (支出 金额 ~ ++ ”所 有 组 0 I 信息 ~ 100.00 
| II 收入 《收入 金额 ++ ”所 有 组 0 回 I 信息 ~ 100. 00 
图 5.2.1-6 


(5) 有 效 性 控制 的 消息 类 型 : IT- 信息 ,产生 一 个 提示 信息 ; W W- 警 告 ， 产生 一 个 警告 的 
消息 (不 强 控 ) ; E- 错 误 信 息 ， 产 生 一 个 报错 消息 ， 其 后 果 就 是 执行 前 台 业 务 操作 时 预算 检 
查 结果 执行 报错 ， 操 作 无 法 再 继续 进行 下 去 。 

(6) 利用 率 : 预算 执行 消耗 预算 的 百分比 。 

(7) 有 效 性 控制 事件 : 附加 定义 在 本 级 有 效 性 控制 的 消息 产生 后 ， 可 以 进行 相应 的 邮 
件 处 理 : IMLE- 带 内 部 邮件 〈 重 复 ) : 每 一 次 产生 消息 时 都 发 送 邮 件 到 基金 中 心 的 负责 人 用 
户 账号 上 ; IMLO- 带 内 部 邮件 一 次 只 在 第 一 次 报 这 个 消息 时 发 送 邮 件 到 基金 中 心 的 负责 
用 户 账号 上 。 

企业 可 根据 实际 需要 来 建立 自己 的 容 差 参数 文件 ， 一 般 建 议 : 在 开始 使 用 FM 模块 阶段 开启 
警告 模式 〈 即 预算 超出 后 警告 ) ; 在 企业 运行 FM 模块 比较 熟练 后 且 各 个 部 门 都 已 适应 了 预算 控 
制 的 操作 模式 ， 可 选择 部 分 固定 类 费用 进行 强 控 ; 在 完全 熟练 且 预 算 控 制 概 念 和 使 用 深层 介入 
后 ， 可 全 面 对 固 定 类 费用 进行 控制 ， 变 动 类 费用 可 酌情 考虑 是 否 进 行 控 制 。 总 之 容 差 参数 文件 的 
使 用 ， 要 适合 企业 的 节奏 ， 一步 一 步 地 推进 。 这 三 种 阶段 过 程 中 ,通常 有 三 种 容 差 参数 文件 同时 
176 


并 存 : 未 激活 的 无 控制 的 容 差 参 数 文件 ; 非 强 控制 的 容 差 参 数 文件 ， 强 控制 的 容 差 参数 文件 。 
5) 维护 可 用 性 检查 的 客户 特定 分 类 账 
定义 可 用 性 检查 的 分 类 账 ， 如 图 5.2. 1-7 所 示 。 


维护 有 效 性 控制 分 类 账 的 清单 

分 类 账 分 类 账 名 称 _ 已 分 本 资金 的 数据 源 消费 预算 的 数据 源 团 
19H “FM PB 有 效 性 控制 | ”FNUP 基金 管理 付款 预算 *- ~ FIIBP 基金 管理 付款 预算 (FEB) ~ 
9l FM CB 有 效 性 控制 。 FNUC 基金 管理 承诺 预算 $. v FBC 基金 管理 承诺 预算 (CB) 了 

P1 public Services FNMUC 基金 管理 承诺 预算 $. v FMBP 基金 管理 付款 预算 (FB》 

Xl 年 度 项 目 预 算 (付款 ) ”FNMUP 基金 管理 付款 预算 $.. v FNBP 基金 管理 付款 预算 (PB) 

X2 整体 项 目 预 算 (付款 ) ”FMUP 基金 管理 付款 预算 *. Y FNBP 基金 管理 付款 预算 (PB) 

?1 FM 集团 预算 控制 (付款 .FJIUP 基金 管理 付款 预算 $. FJIEBP 基金 管理 付款 预算 (PB) 

72 预算 下 达 发 布 类 控制 ”FIIUP 基金 管理 付款 预算 $. v FNBP 基金 管理 付款 预算 (PB) 

EY 财务 预算 控制 分 类 账 -.. FIIBP 基金 管理 付款 预算 (.. ~ FJIEF 基金 管理 财务 预算 


图 5.2.1-7 


已 分 配 资金 的 数据 源 ， 指定 可 用 性 分 类 账 的 消耗 使 用 的 数据 来 源 ， 它 可 以 是 实际 数据 ， 
也 可 以 是 预算 数据 ， 比 如 图 5.2.1-7 中 的 YY 分 类 账 ， 用 一 个 9J 财务 预算 来 作为 标杆 ， 控 
制 9F 预算 类 别 的 预算 。 

消费 预算 的 数据 源 : 指定 可 用 性 分 类 账 的 预算 数据 来 源 ， 它 只 能 为 预算 数据 。 

可 用 性 控制 分 类 账 的 数据 源 如 下 : 


表 5.2.1-1 
数 据 源 分 类 账 说 明 记录 值 类 型 备 注 
FMBC 9G 9G 承诺 预算 ( CB) 1 1 为 预算 数据 
FMBF 9J 9J 财务 预算 1 1 为 预算 数据 
FMBP 9F 9F 付款 预算 (PB) 1 1 为 预算 数据 
FMUC 9B 9G 承诺 预算 的 承诺 /实际 数据 0 0 为 实际 数据 
FMUP 9A 9F 付款 预算 的 承诺 /实际 数据 0 0 为 实际 数据 


除了 SAP 系统 提供 的 标准 9H、9I 可 用 性 控制 分 类 账 ， 企 业 可 以 定义 自己 需求 的 可 用 性 控 
制 分 类 账 ， 比 如 满足 多 层次 控制 的 可 用 性 控制 分 类 账 ， 满 足 不 同 源 平行 、 多 层次 控制 的 可 用 性 
控制 分 类 账 (如 图 5.2.1-7 中 的 X1、X2)。 还 有 在 之 前 表 $. 1. 1-1 中 讲 预算 分 类 9J 财务 预算 
时 ， 提 到 的 由 9J 财务 预算 来 作为 预算 数据 标杆 ， 也 可 以 在 这 里 定义 (如 图 5.2.1-7 中 的 YY 
分 类 账 ， 目 的 是 用 9J 预算 数据 来 控制 9F 预算 数据 的 录入 )。 总 之 企业 可 根据 前 面 讲 的 FM-BCS 
预算 使 用 业务 场景 来 制定 自己 的 可 用 性 控制 分 类 账 。 一 般 的 建议 是 9H 给 通用 的 下 级 单位 来 进行 
控制 ， 上 级 单位 或 者 项 目 专 用 ， 可 按 组 织 机 构 上 的 控制 层次 来 设置 相应 的 可 用 性 控制 分 类 账 。 

6) 定义 预算 值 的 过 滤器 设置 

为 图 5.2.1-7 中 定义 的 可 用 性 分 类 账 的 数据 源 (预算 源 、 消 耗 源 ) 指定 科 选 条 件 ， 如 
图 $. 2. 1-8 所 示 。 


活动 
已 …，| 活 动 名 称 
”定义 消费 预算 

定义 预算 值 为 消费 金额 


图 5.2.1-8 
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其 配置 分 为 两 个 : 

(1) 定义 消费 预算 : 为 可 用 性 控制 分 类 账 的 预算 源 数据 指定 筛选 条 件 。 

在 图 5.2.1-8 中 , 单 击 “ 定 义 消费 预算 ”， 为 可 用 性 控制 分 类 账 的 预算 源 指定 饰 选 条 
件 ， 如 图 5.2. 1-9 所 示 。 


多 国 SR 单 击 ， 进 入 
| 对话 结构 | 预 党 值 的 过 要 图 一 


7 A 财务 管理 范围 2800| BestRun China 
| 为 预算 值 定 兴 AVC 过 滤 驾 设置 
ce 控制 分 类 账 | 分 类 账 名 称 | 从 会 计 年 度 | 版 本 
选择 一 条 控制 分 类 BH” 同班 用 国王 2015 计划 所 后 本 
账 ， 双 击 ， 进 入 图 页 J 和 5 a 
三 , 分配 预算 类 型 | FM CB 有 效 性 控制 计划 /实际 版 本 
1 年 度 项 目 预 算 (付款 ? 2015 计划 /实际 版 本 
| 2 整体 项 目 预 算 ( 付 款 } 2015 计划 /实际 版 本 
a FM 集团 预算 控制 (付款 ) 2015 ”计划 /实际 版 本 
Y2 预算 下 达 发 布 类 控制 2015 FM-8Cs 预 算 控制 版 本 00- 发 布 用 
预算 值 的 过 涉 器 设置 :作为 可 消耗 多 额定 义 预 痉 值 的 过 源 器 设置 :作为 可 消耗 多 额定 尺 
财务 管理 范围 |2800| BestRun China 财务 管理 范围 Ea00 | BestRun China 
有 | 
控制 分 类 账 [aH| FM PB 有 效 性 控制 控制 分 类 账 [ 喇 ] FM PB 有 效 性 控制 
具 会 计 年 度 2015| 从 会 计 年 度 2015 
BCS 值 类 型 IB1| ”预算 图 三 | 
| 为 预算 值 定义 AVG 叶 迄 器 设置 只 有 选中 的 预算 类 型 被 考虑 
版 本 | 加 ”| 癌 计 划 /实际 版 本 选择 预算 类 型 
选择 值 类 型 B| ” 预 竹 | 祯 关 类 型 预算 类 型 的 长 描述 | 
AWVG 的 WF 状 态 IE| 已 有 已 过 账 预算 | lzo01 下 级 公司 预算 
图 5.2.1-9 


版 本 : 预算 数据 源 的 版 本 ,使 用 版 本 来 作为 预算 数据 的 筛选 条 件 。 注 意 该 版 本 需要 在 
FMBOSTAT 中 维护 条 目 。 
选择 值 类 型 : B 预算 一 预算 记 账 (对 应 预算 的 值 类 型 为 B1) ; 空 -根据 基金 相关 设置 的 预 
算 或 发 布 : 启用 了 发 布 类 预算 类 型 后 ， 根 据 发 布 类 预算 类 型 在 基金 上 的 发 布设 置 来 作为 预算 数 
据 筛 选 条 件 。 如 果 选 了 后 者 ， 则 不 需要 再 定义 图 三 的 预算 类 型 ， 因 为 发 布 类 预算 类 型 在 前 面 的 
配置 讲解 中 讲 过 ， 只 能 设置 唯一 一 个 预算 类 型 。 企 业 根据 前 面 讲 的 业务 场景 来 进行 配置 。 

AVC 的 WF 状态 : 使 用 预算 凭证 的 凭证 状态 来 作为 预算 源 数据 筛选。P: 只 有 已 过 账 预 
算 ; 空 : 已 过 账 预算 和 预 过 账 预 算 任 证。 通常 这 里 配置 为 P， 只 有 已 过 账 的 预算 凭证 才 作为 
预算 源 。 

预算 类 型 (图 $. 2. 1-9 中 图 三 ) : 指定 预算 数据 源 筛 选 的 预算 类 型 。 企 业 可 根据 业务 场 
景 中 的 同 源 多 层 控制 和 平行 不 同 源 多 层 控制 ， 来 指定 要 作为 预算 数据 来 源 的 预算 类 型 。 

(2) 定义 预算 值 为 消费 金额 : 当 可 用 性 控制 分 类 账 的 消耗 源 为 预算 数据 时 ， 指 定 其 得 
选 条 件 ， 如 果 没 有 这 个 需求 的 业务 场景 可 以 不 用 配置 。 配 置 案例 里 如 前 面 定 义 的 YY 分 类 
账 ， 当 录入 9F 付款 预算 分 类 的 预算 时 ， 符 合 此 点 定义 的 筛选 条 件 ， 则 会 启动 它 作 为 9J 财务 
预算 的 消耗 进行 检查 ， 并 根据 检查 结果 和 容 差 参数 文件 进行 消息 控制 ( 提示、 警告 、 报 错 、 
没有 消息 产生 ) ， 如 图 $. 2. 1-10 所 示 。 
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史 亲 和 目 圈 国 迪 图 轩 胃 - 


ER TREE op 预算 值 的 过 汇 器 设置 :作为 消耗 全 额定 义 
3 定 过 滤器 设 ee 
半 面 选择 祯 类 型 财务 管理 范围 2800| BestRun China 
控制 分 类 账 | 到 | ”财务 声 惫 控制 分 类 账 -预算 
从 会 计 年 度 [5015| 
双击 ， 进 入 图 二 ， 为 得 
选 分 配 预 算 类 型 对 AVC 对 于 要 设置 
版 本 测 引 器 | FM-BCs 预 算 控 制版 本 00- 发 布 用 


选择 值 类 型 预 茎 
AVO 的 WF 柜 态 只 有 已 过 账 预算 


穴 新 第 目 圈 国 叭 胃 斩 凰 


对 rp ey 二 3 预算 什 的 过 涯 器 设置 :作为 消 料 侈 额定 义 
be 过 T EE 
二 全 近视 这 站 ea 双 鼎 。” 财务 管理 范围 此 800 口 BestRun Ct 
控制 分 类 账 有 | ”财务 预 答 控 
从 会 计 年 度 2015 
BCS 值 类 型 IB1| ”3w 息 
只 有 选中 的 预算 类 型 被 考虑 
图 | | 选择 预算 类 型 
| 预算 类 型 | 预算 类 型 的 长 指 述 
| zo00 集团 1 算 
图 5.2.1-10 


其 筛选 的 定义 与 前 面 的 定义 消费 预算 ( 见 图 5.2.1-9) 一 样 ， 不 再 重 述 。 
7) 定义 承诺 /实际 值 的 过 滤器 设置 
为 可 用 性 控制 分 类 账 设置 实际 消耗 数据 的 排除 值 ， 如 图 5. 2. 1-11 所 示 。 


更 纺 净 图 PR 


图 一 
次 亲 条 目 哈 导 只 国 | 图 
i ~ 选中 分 类 账 条 目 后 ， 
双击 ， 进入 图 二 ， 定 12800 BestRun China 
7 名 定义 过 账 数据 的 过 号 攻 叶 | 
口 排除 值 类 型 ，” 义 排除 值 类 型 一 
| 控制 分 类 账 | 分 类 账 名 称 | 从 会 计 年 度 | 
国 区 FM C8 有 效 性 控制 2015 
对 | 指定 的 值 类 型 被 排除 
” 门 定 炎 过 账 数 据 的 过 涯 设置 a FE 
-后 六 类 型 x 财务 管理 范围 |2800| BestRun China 
显示 文件 夹 内 容 
夏天 计 年 度 2015| 
pr 这 里 分 配 排 除 在 E 
和 值 类 型 8 | 控制 分 类 账 外 的 
图 二 | 值 类 型 ” | 情 #” 全 类 型 
围 | 日 
图 5.2.1-11 


在 这 里 默认 不 需要 增加 配置 ， 也 不 建议 进行 配置 。 如 果 企 业 有 实际 的 特殊 需求 ， 要 求 在 
预算 执行 消耗 中 ， 对 某 些 预算 的 承诺 消耗 不 参与 可 用 性 控制 ， 可 以 在 这 里 将 这 些 承诺 消耗 的 
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值 类 型 排除 在 外 。 
8) 定义 控制 对 象 的 派生 策略 
定义 控制 对 和 象 的 派生 策略 配置 如 图 5. 2. 1-12 所 示 。 


6000 
心 : 280001 
: 12000.00 
会 领 : 3500.00 


控制 地 址 是 
索引 类 型 地 址 


承诺 项 目 : 6000-01-01 
ee 承诺 项 目 : 6000-01 
消耗 基金 中 心 : 280001 
诺 项 目 : 二 金额 ，12000.00 
心 : 280001 
金额 ; 1500.00 


图 5.2.1-12 

预算 数据 和 预算 消耗 记 账 时 ， 会 更 新 记录 到 可 用 性 控制 分 类 账 上 ， 形 成 了 可 用 性 控制 分 
类 账 对 预算 和 预算 消耗 的 记 账 ， 此 时 记录 在 可 用 性 控制 分 类 账 上 的 账户 分 配 要 素 的 组 合 就 成 
了 控制 地 址 ， 相 同 控制 地 址 的 预算 和 预算 消耗 数据 就 形成 了 预算 的 可 用 性 检查 ， 因 此 把 这 个 
账户 分 配 要 素 组 合 形 成 的 控制 点 叫 作 控制 对 象 ， 其 地 址 叫 作 控制 地 址 。 在 预算 数据 和 预算 消 
耗 记 账 时 ， 预 算数 据 和 预算 消耗 通过 预算 结构 都 十 于 于 于 于 于 0 玫 0 玫 0 玫 玫 
会 传送 一 个 初始 的 地 址 到 可 用 性 控制 分 类 账 ， 通 ppp CE 
过 可 用 性 控制 分 类 账 的 控制 对 象 派生 策略 推导 规 ”一 沂 弟 中 ”第 中 描述 


| lsHPsoooll public Services - PS01 


则 ,来 生成 控制 对 象 和 控制 地 址 ， 形 成 预算 控制 5H8AP000 标准 SAP 模 版 


9H_2800 标准 SAP 模 版 
点 O 其 配置 如 下 9H_6000 Company 6000 
在 图 5.2. 1-13 中 为 每 个 可 用 性 控制 分 类 账 建立 。 国 s2800 ork 


9I_6000 Company 6000 


对 应 的 控制 对 象 派生 规则 策略 ， 然 后 选中 要 维护 的 区 1_2800 年 度 项 目 预 算 控 制 对 象 派生 
派生 策略 规则 ， 单 击 鳃 按钮 ， 进 入 派生 策略 规则 维 2800 gnevene 
护 界面 ， 如 图 $. 2. 1-14 所 示 。 


图 5.2.1-13 


锣 | 图 口 国 网 及 加 上 遇 些 
策略 9HSAP000 
膛 辑 顺序 的 步骤 


| 激活 | 维 .…，| 派 生 类 型 描述 
| [9 |] 。 坟 能 模块 _ 殉 定 基 金 中 心 的 下 级 节点 
[oj] 和 分 本 基金 中 心 (用 户 字段 到 输出 字段 
Lo] 功能 要 岂 确定 并 分 配 承 诺 项 目的 根 节点 
图 5.2.1-14 
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企业 根据 需求 的 控制 点 和 控制 层次 来 建立 可 用 性 控制 分 类 账 ， 对 每 个 可 用 性 控制 分 类 账 
需 设 定 符合 自己 业务 需求 的 派生 策略 推导 规则 。 前 面 在 讲 预算 结构 时 ， 曾 建议 不 使 用 预算 结 
构 的 派生 策略 规则 ， 保 持 记 账 地 址 的 原始 信息 〈 即 记 账 地 址 和 其 索引 预算 地 址 为 1:1) ， 然 
后 在 这 里 建立 派生 策略 推导 出 控制 对 象 地 址 ， 来 实现 预算 多 层次 控制 。 控 制 地 址 是 索引 类 的 
地 址 ， 它 记录 了 与 记 账 地 址 、 预 算 地 址 对 应 的 关系 ， 因 此 在 派生 策略 规则 修改 或 推导 依赖 的 
数据 发 生 了 变化 后 ， 要 重建 可 用 性 控制 分 类 账 (事务 码 FMAVCREINIT ) 。 

注 : 图 $.2.1-14 案例 仅 为 配置 界面 ， 具 体 配 置 内 容 必 须根 据 企业 实际 需求 来 设 定 派 生 
策略 规则 ， 需 求 不 一 样 ， 这 里 配置 就 完全 不 一 样 ， 配 置 不 具有 可 移植 性 。 

9) 定义 容 差 参 数 文件 的 派生 策略 

为 可 用 性 控制 分 类 账 的 容 差 参数 设 定 派生 策略 推导 规则 ， 配 置 如 图 5. 2. 1-15 所 示 。 


多 国 新 分 录 图 只 业务 配置 集 : 字段 值 来 源 


维护 有 效 性 控制 容 差 参数 文件 的 派生 第 略 
派生 第 略 策略 描述 
9HPSO001 Public Services - PS01 
| 9HS&P000 ”标准 SAP 模 版 
| 9H_2800 ”FM2800 通 用 容 差 参 数 派 生 
9H_6000 Company 6000 
| |9I_2800 ”FM2800 通 用 容 差 参 数 派生 (91) 
[而 |9I_6000 Company 6000 
[| a 
本 
[2_2800 年 度 项 目 预 算 差 参数 派生 
Bl._2800 集团 容 差 参数 派生 


图 $. 2. 1-15 


在 图 $. 2. 1-15 中 逐一 为 每 个 可 用 性 控制 分 类 账 建立 派生 策略 ， 并 单 击 鲁 按钮 来 维护 具 
体 的 派生 策略 推导 规则 步骤 ， 如 图 5. 2. 1-16 所 示 。 


岁 | 国 口 时 份 信 国葬 束 


第 略 X1_2800 
逻辑 | 顺序 的 步骤 


| 激活 “| 维 ..。 派生 类 型 _ 指 述 
国 EN I 根据 基金 程序 来 判断 是 否 进行 容 差 参数 控制 
图 5.2.1-16 


图 5. 2. 1-16 仅 为 配置 案例 。 在 实际 中 企业 可 根据 自己 的 需求 来 建立 容 差 参数 的 派生 策 
略 推导 规则 ， 比 如 通过 基金 中 心 、 承 诺 项 目 、 基 金 、 基 金 计 划 程 序 等 账户 分 配 要 素来 派生 推 
导出 符合 实际 需求 的 容 差 参数 文件 ， 也 可 以 通过 读 取 基 金 中 心 的 公司 代码 或 基金 中 心 自 定义 
用 户 字段 来 派生 推导 出 容 差 参数 文件 ， 实 现 不 同 基金 中 心 、 不 同 承诺 项 目 、 不 同 基金 、 不 同 
基金 计划 程序 等 使 用 差异 化 的 容 差 参数 ， 来 使 得 差异 化 的 可 用 性 检查 结果 消息 产生 。 总 之 ， 
可 采用 灵活 有 逻辑 的 推导 规则 来 实现 差异 化 控制 的 容 差 参数 。 

10) 为 控制 对 象 分 配 容 差 参数 文件 和 策略 

为 可 用 性 控制 分 类 账 指定 容 差 参 数 派生 策略 规则 和 控制 对 象 派 生 策略 规则 ， 如 图 5.2.1-17 
所 未。 


787 


多 新 和 目 圈 节 网 怕 斩 贩 


财务 管理 范围 [2800| BestRun China 
为 控制 对 象 分 本 容 差 参数 文件 和 第 略 
| 控制 分 类 账 分 类 账 名 称 从 会 计 年 度 | 从 差 参 数 文件 ,. 川 泊 生 的 容 关 参数 文件 .… | 控制 对 
9H FM PB 有 效 性 控制 2015 9999 9H_2800 9H_2800 预算 
9I FM CB 有 效 性 控制 2015 0000 9I_2800 9I_2800 预算 
区 1 年 度 项 目 预算 (付款 ) 2015 0000 X1_2800 X1_2800 预算 
X2 整体 项 目 预 算 (付款 ) 2015 0000 X2_2800 X2_2800 预算 
1 FM 集团 预算 控制 (付款 ) 。 2015 0000 Y1_2800 Y1_2800 预算 
lr2 预算 下 达 发 布 类 控制 2015 0000 X2_2800 X2_2800 预算 
YY 财务 预算 控制 分 类 账 -预算 ”2015 0000 预算 
图 5. 2. 1-17 


容 差 参 数 文件 : 可 用 性 控制 分 类 账 指定 默认 的 容 差 参数 文件 ， 如 配置 案例 里 的 0000 
(不 控 ) 、9999 ( 强 控 )。 

派生 的 容 差 参数 文件 策略 : 可 用 性 控制 分 类 账 指定 容 差 参数 的 派生 策略 规则 。 

派生 控制 对 象 的 策略 : 可 用 性 控制 分 类 账 指 定 控制 对 象 派 生 策略 规则 。 

11) 选择 有 效 性 控制 的 检查 水 平 

为 可 用 性 控制 分 类 账 指定 期 间 检 查 范围 ， 如 图 5. 2. 1-18 所 示 。 


财务 管理 范围 [2800| BestRun China 
为 有 效 性 控制 选择 检查 水 平 
| 控制 分 类 账 分 类 账 名 称 | 检查 水 平 的 选择 
| eH FM PB 有 效 性 控制 aA 年 度 检查 【默认 值 ) - 能 被 策略 所 覆盖 > 
a FM CB 有 效 性 控制 aA 年 度 检查 【默认 值 ) - 能 被 策略 所 覆盖 
Xl 年 度 项 目 预算 (付款 ) a 年 度 检查 〈 软 认 值 ) - 能 被 策略 所 覆盖 MM 
x2 整体 项 目 预算 (付款 0 全 面 检查 默认 值 ) - 能 被 策略 所 覆盖 
?1 FM 集团 预算 控制 (付款 ) 年度 检查 (上 默认 值 )- 能 被 策略 所 覆盖 
了 2 预算 下 达 发 布 类 控制 aA 年 度 检查 【默认 值 ) - 能 被 策略 所 覆盖 了 
国 7> 财务 预算 控制 分 类 账 -预算 汪 年 度 检查 《默认 值 》- 能 被 策略 所 覆盖 =| 
A 年 度 检查 ( 黑 认 值 ) - 能 被 策略 所 覆盖 
0 全 面 检查 (默认 值 ) - 能 被 第 略 所 一 盖 
二 检查 水 平 被 完全 定义 在 基金 主 数据 中 


图 5.2.1-18 


检查 水 平 的 选择 : 指定 可 用 性 控制 分 类 账 的 期 间 检 查 范 围 。 

> A 年 度 检 查 : 按 年 度 来 进行 预算 检查 ， 可 以 被 全 检查 范围 的 派生 策略 规则 覆盖 ， 通 
适用 于 按 年 度 控制 的 预算 。 

> 0 全 面 检查 : 按 整 体 跨 年 全 部 期 间 来 进行 预算 检查 ， 可 以 被 派生 策略 规则 覆盖 。 

> 空 检查 水 平 被 完全 定义 在 基金 主 数据 中 : 根据 控制 地 址 中 基金 主 数据 的 基金 类 型 中 
定义 的 检查 水 平 来 决定 是 A 还 是 0。 

12) 定义 检查 水 平 的 特殊 分 配 

使 用 派生 策略 规则 来 指定 可 用 性 控制 分 类 账 的 期 间 检 查 范围 。 配 置 案例 以 基金 计划 程序 

的 类 型 来 决定 使 用 年 度 检查 还 是 跨年度 检查 ， 如 图 5. 2. 1-19 所 示 。 
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罗 | 国 口 节 的 及 国 由 六 

AVC 检 查 期 间 的 派生 第 略 

逮 辑 顺序 的 步骤 

激活 | 维 -。 | 派生 类 型 指 壕 

[on 化 @ 0001- 清 空 U5SERSTRING1 字 段 备用 

| 日 | ”将 间 和 。0002 了 时 全 计划 程序 的 类 型 ->USERSTRING1 
呈 [ 面 jrj 四。 | 


| 
图 5.2.1-19 


Q@ 初始 化 清空 辅助 字段 USERSTRING1， 配 置 如 图 5. 2. 1-20 所 示 。 


“定义 
只 有 在 下 面 所 列 条 未 都 相符 的 情况 下 才 可 执行 
镑 接 原始 [名称 明细 _ 措 述 | 操作 值 措 
ACO_ADDRE.. FI_AREA ”|[ 倒 财务 管理 范围 = 2800 
一 
| 以 下 字段 应 清除 : 
| 来 源 


HELP_FIELDS 
USERSTRIN.. 字符 串 - 32 个 用 户 自 定义 字符 


| 字段 


图 5. 2. 1-20 


@ 使 用 表 查 询 取 基金 计划 程序 的 类 型 到 辅助 字段 USERSTRING1， 配 置 如 图 5.2.1-21 
所 示 。 


只 有 在 下 面 所 列 订 未 都 相符 的 情况 下 才 可 执行 
链接 原始 | 名 称 | 明细 | 描述 | 操作 | 值 力 
ACO_aADDRE .FIL_AREA ”|[ 倒 财务 管理 范围 2800 - 
A&ND ACO_ADDRE. RNEASURE ”| 留 上 坚 金 计划 > 
嘱 条 件 属性 
| 表 查 交 的 原 字段 
原始 字段 名 | 描述 | 已.-。 | 原始 字段 名 | 明细“ 损 述 
FMMEASURE ”FMAREA ”财务 管理 范围 三 | AcCO_ADDRE .FJL_AREA ”| 倒 网 务 管 理 范围 
FMMEASURE “MEASURE ”基金 计划 三 | acO_ADDRE. RWEASURE ”| 留 了 区 多 计划 
ML 使 用 覆盖 值 qi 
| 表 字 段 到 目标 字段 的 分 配 
原始 字段 名 | 明细 | 描述 已 ..。| 原 始 | 字段 名 | 明细 外 描述 | 
FMMEASURE “FP_TYPE ”| 食 | 蕊 全 去 持 的 程序 类 型 ”三 | HELP_FIEL. USERSTRIN.. 


字符 捉 - 32 个 用 户 自 定 尺 字符 


图 5. 2. 1-21 
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@ 根据 辅助 字段 USERSTRING1 值 推导 出 期 间 检查 范围 ， 如 图 5. 2. 1-22 所 示 。 


属性 | 


只 有 在 下 面 所 列 条 蔓 都 相符 的 情况 下 才 可 执行 

链接 原始 | 名 称 明明 描述 操作 什 
ACO_ADDRESS FIL_aAREA | 俩 | 财务 管理 范围 = 2800 回 

AND ACO_ADDRESS RNEASURE ”| 例 | 基金 计划 区 

AND HELP_FIELDS TSERSTRING1 | 各 | 字符 串 - 32 个 用 户 自 定义 字符 区 


条 件 『 属性 


源 字 段 


国医 多 明细 措 术 则 
HELP_FIEL. USERSTRING1 ”| 留 序 符 串 - 32 个 用 户 自 定 久 字符 回 


使 用 “新 值 覆盖 


目标 字段 f 
| 原始 | 名 和 明 辣 _ 撞 壕 


CHECE_HORIZON ”CHECEHORIZON | 嘱 | 有 效 性 控制 的 检查 期 间 


4 


| 


图 5. 2. 1-22 


其 派生 规则 条 目 值 如 图 $. 2. 1-23 所 示 。 


派生 规则 0003 根 据 基金 计划 程序 的 类 型 来 确定 检查 期 间 范围 . 
[ 定 | 无 有 效 的 过 站 回信 
规则 值 
字符 串 ~ 32 个 用 户 自 定义 字符 | 已 -… 有 效 性 控制 的 检 :.，| 
ZO002 三 | 0 
上 2001 三 | 


[有效 性 控制 的 检查 期 间 (1) ”2 找到 计 


[vj 加 | 本 | 跨 | 网] 多 | 上 |J 

有 效 性 控制 的 检查 。 “| 简短 描 .… 
年 期 间 

0 全 面 期 间 


图 5. 2. 1-23 


企业 可 根据 账户 分 配 要 素 字 段 和 可 用 性 控制 分 类 账 ， 灵 活 使 用 派生 策略 规则 推导 工具 ， 
推导 出 符合 自己 需求 的 期 间 检 查 范围 。 

13) 定义 可 用 性 控制 激活 

激活 可 用 性 分 类 账 的 检查 ， 如 图 5. 2. 1-24 所 示 。 


财务 管理 范围 [2800| BestRun china 
维护 可 用 性 分 类 账 、FM 的 激活 状态 

控制 分 类 帐 分 类 账 名 称 从 会 计生 度 | 表 交 性 分 类 帐 的 类 态 
9H FM PB 有 效 性 控制 2015 C 融通 常 逐 辑 检 查 的 激活 ” | 
9I FM CB 有 效 性 控制 2015 C 带 通 常 逻 辑 检 查 的 激活 v 口 
X1 年 度 项 目 预算 (付款 》 2015 C 带 通常 逻辑 检查 的 激活 = 口 
X2 整体 项 目 预算 (付款 》 2015 C 带 通常 逻辑 检查 的 激活 口 
1 FM 集团 预算 控制 (付款 ) 。 2015 C 带 通常 逻辑 检查 的 激活 M 口 
72 预算 下 达 发 布 类 控制 2015 C 带 通常 逻辑 检查 的 激活 口 
YY 财务 预算 控制 分 类 账 -预算 ”2015 C 带 通常 逻辑 检查 的 激活 - 口 

图 5.2.1-24 
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忽略 收入 项 目 : 如 果 勾 选 ， 代 表 可 用 性 控制 分 类 账 对 收入 类 和 承诺 项 目 (30+2) 既 不 检 
查 也 不 记录 在 可 用 性 控制 分 类 账 上 ， 不 建议 勾 选 。 

有 效 性 分 类 账 的 激活 状态 : 

N 未 激活 的 分 类 账 : 可 用 性 控制 分 类 账 没 有 激活 ， 既 不 更 新 记录 预算 和 预算 消耗 ， 也 不 
进行 可 用 性 检查 。 

P 无 有 效 性 检查 的 激活 : 激活 可 用 性 控制 分 类 账 ， 更 新 记录 预算 和 预算 消耗 ， 但 不 进行 
可 用 性 检查 。 

C 带 通常 逻辑 检查 的 激活 : 激活 可 用 性 控制 分 类 账 ， 更 新 记录 预算 和 预算 消耗 ， 进 行 可 
用 性 检查 。 在 控制 对 象 的 有 效 可 用 预算 (预算 -预算 消耗 ) 没有 变化 的 情况 下 ， 在 预算 消耗 
的 记 账 中 会 把 报错 消息 转 为 警告 消息 。 正 常情 况 下 推荐 使 用 这 个 。 

S 软 检 查 的 逻辑 激活 : 激活 可 用 性 控制 分 类 账 ， 更 新 记录 预算 和 预算 消耗 进行 可 用 性 
检查 。 在 控制 对 象 的 有 效 可 用 预算 (预算 -预算 消耗 ) 没有 变化 的 情况 下 ， 在 预算 消耗 的 记 
账 凭证 链 中 会 把 报错 消息 转 为 不 显示 消息 。 

D 带 赁 证 链 的 精确 逻辑 检查 激活 : 激活 可 用 性 控制 分 类 账 ， 更 新 记录 预算 和 预算 消耗 ， 
进行 可 用 性 检查 。 在 正常 情况 下 它 使 用 C 的 检查 方式 , 但 是 在 预算 消耗 的 凭证 链 中 (比如 
采购 申请 一 采购 订单 一 收 货 一 发 票 ) ， 后 一 步 的 预算 消耗 值 增加 同时 前 一 种 预算 消耗 值 减少 
(两 者 间 预 算 消耗 值 类 型 不 同 ) ， 始 终 进行 预算 的 可 用 行 检 查 ， 并 产生 相应 的 检查 消息 。 如 
果 在 容 差 参数 启用 了 针对 不 同 AVC 活动 的 容 差 限制 及 有 效 性 消息 ， 则 建议 使 用 。 

举例 说 明 

容 差 参数 文件 定义 见 表 5. 2. 1-2， 目 前 可 用 预算 为 100. 00。 


表 5.2.1-2 
作业 组 容 差 利用 率 消息 类 型 
20 采购 申请 120% W 警告 
30 采购 订单 110% W 警告 
40 发 票 实际 记 账 100% E 错误 


注 : 需 在 配置 中 为 作业 组 指定 派生 策略 规则 。 

如 果 使 用 “D 带 凭证 链 的 精确 逻辑 检查 激活 ”， 目 前 可 用 预算 为 100， 当 为 采购 申请 下 

金额 为 115 时 ， 可 通过 预算 检查 且 无 消息 (115<100x120%)， 然 后 创建 同样 金额 的 采购 
预算 检查 会 产生 一 个 警告 消息 (115>100x110%)， 当 进行 收 货 记 账 (其 记 账 的 预 
算 消耗 值 类 型 为 54) 时 ， 则 会 产生 报错 消息 (115>100x100% ) 。 

如 果 使 用 “C 带 通 常 逻辑 检查 的 激活 ”， 在 收 货 记 账 时 ， 系 统 会 产生 一 个 警告 消息 ， 而 
不 是 报错 消息 。 因 为 在 收 货 时 ， 会 增加 实际 发 票 预算 消耗 〈 值 类 型 54) 同时 会 减少 采购 订 
单 预算 的 承诺 消耗 〈 值 类 型 S1) ， 但 控制 对 象 本 身 的 可 用 预算 并 没有 改变 ， 因 此 不 会 产生 报 
错 ， 只 会 转换 为 一 个 警告 消息 。 

F 带 精确 逻辑 检查 激活 : 激活 可 用 性 控制 分 类 账 ， 更 新 记录 预算 和 预算 消耗 ， 进 行 可 用 
性 检查 。 始 终 执 行 无 任何 消息 转换 的 可 用 性 检查 。 


5.2.2 预算 可 用 性 控制 分 类 账 的 重建 


在 实际 使 用 过 程 中 ， 由 于 很 多 可 用 性 控制 分 类 账 的 控制 基于 派生 策略 规则 ， 系 统 对 控制 
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地 址 使 用 了 索引 地 址 记录 ， 如 果 对 可 用 性 控制 分 类 账 的 以 下 相关 设置 进行 修改 ， 必 须 使 用 事 
务 码 FMAVCREINIT 来 重建 可 用 性 控制 分 类 账 : 
> 修改 了 可 用 性 分 类 账 的 激活 状态 。 
> 修改 了 预算 结构 的 派生 策略 推导 规则 或 其 派生 策略 推导 规则 的 相关 依赖 数据 发 生 了 
变化 导致 推导 结果 改变 。 
> 修改 了 控制 地 址 的 派生 策略 推导 规则 或 其 派生 策略 推导 规则 的 相关 依赖 数据 发 生 了 
变化 导致 推导 结果 改变 。 
> 修改 了 可 用 性 控制 分 类 账 的 数据 源 第 选 条 件 . 
$ 增加 或 删除 了 预算 类 型 。 
2 改变 了 预算 源 的 值 类 型 。 
$ 改变 了 预算 源 的 版 本 。 
2 改变 了 预算 源 凭证 的 AVC WF 状态 。 
2 改变 了 预算 消耗 源 的 排除 值 类 型 。 
> 改变 了 可 用 性 分 类 账 的 期 间 检查 范围 ， 包 含 使 用 其 派生 策略 推导 规则 改变 其 期 间 的 
检查 范围 。 


5.2.3 预算 可 用 性 控制 的 增强 扩展 


FM-BCS 除了 提供 标准 的 功能 外 ， 还 为 用 户 增强 使 用 提供 相应 的 BADI， 企 业 在 实施 时 
可 根据 需求 来 实施 这 些 BADI， 通 过 用 户 自 己 的 逻辑 来 实现 功能 增强 。 主 要 BADI 如 下 : 

1) FMAVC_ADD_LINES : 预算 分 类 中 使 用 了 现金 有 效 年 度 ， 在 可 用 性 控制 中 激活 了 多 
年 预算 ,需要 使 用 此 BADI 来 为 可 用 性 控制 分 类 账 增 加 每 个 现金 有 效 年 度 的 预算 金额 。 该 
BADI 提供 了 以 下 方法 : 

> ADD_BUDGET_LINES : Add Additional Budget Records。 可 以 根据 预算 的 现金 有 效 年 

度 ， 追 加 可 用 性 分 类 账 中 每 一 个 现金 有 效 年 度 的 预算 。 比 如 : 9G 承诺 预算 启用 了 现 
金 有 效 年 度 最 大 区 间 为 5， 并 在 可 用 性 控制 中 激活 了 多 年 预算 ， 在 录 和 人 预算 凭证 中 现 
金 有 效 年 度 为 2016， 最 后 一 个 现金 有 效 年 度 为 2020 (2016~2020 的 5 年 范围 ) ， 使 用 
此 BADI， 在 预算 数据 传 到 有 效 性 分 类 账 中 可 以 生成 追加 2017 ~ 2020 现金 有 效 年 度 的 
预算 ， 见 表 5. 2.3-1、 表 5. 2. 3-2。 


表 5.2.3-1 
预算 凭证 

年 度 现金 有 效 年 度 预算 金额 
2016 2016 100. 00 

表 5.2.3-2 

可 用 性 分 类 账 
年 度 现金 有 效 年 度 预算 金额 备注 
2016 2016 100. 00 
2016 2017 100. 00 追加 行 
2016 2018 100. 00 追加 行 
2016 2019 100. 00 追加 行 
2016 2020 100. 00 追加 行 
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用 户 可 以 增强 实施 ， 通 过 自己 的 逻辑 来 追加 行 的 金额 。 
> ADD_POSTING_LINES: Add Additional Actual/Commitment Records。 为 可 用 性 控制 分 
类 账 追加 附加 的 预算 消耗 数据 行 (一 般 业 务 场景 ， 基 本 很 难 用 到 ) 。 
2) FMAVC_ENTRY_FILTER : 可 用 性 控制 分 类 账 的 数据 源 筛选 增强 ， 用 户 可 以 使 用 自 
己 的 逻辑 来 修改 可 用 性 控制 分 类 账 的 预算 数据 、 预 算 消 耗 数 据 。 它 主要 提供 以 下 方法 : 
> BUDGET_FILTER: Apply filter exit for budget values。 使 用 用 户 逻 辑 来 排除 或 修改 预算 
数据 金额 。 
> POSTING_FILTER : Apply filter exit for posting values (from FM update) 。 使 用 用 户 逻 辑 
来 排除 或 修改 预算 消耗 数据 金额 。 
3) FMAVC_DERI_AFMA : 用 于 控制 对 象 地 址 派生 策略 规则 的 增强 扩展 ， 用 户 可 扩展 控 
制 对 象 地 址 的 派生 策略 规则 的 推导 数据 源 的 扩展 。 主 要 提供 以 下 方法 : 
> FILL_ADDRESS_SUPPL: Change field values of FMAVC_S_AFMA_ADDRESS_SUPPL, 
填充 用 户 自 定义 扩展 字段 的 值 。 需 要 在 预 留 结构 CI_FMAVC_S_AFMA_ADDRESS_ 
SUPPL 中 扩充 用 户 自 定 义 的 源 字段 ， 如 图 5. 2.3-1 所 示 。 


界面 [IF_EX FMAYC DERI_AFNA | 已 实现 / 活 图 一 | 
属性 【接口 Y 属性 A 方才 事件 (类 型 “别名 | 


方法 参数 FILL_ADDRESS_SUPPL | 双击 显示 结构 ， 
相 和 所 内 ] 圆 层 忆 |[% 冶 碗 | 进入 图 一 
参数 | 类 型 。 传 .… 可 选 键入 方法 “| 关联 类 型 
I_9 ADDRESS Importin. 口 DD Type FMAVC S_AFN, AADDRESS 
IT REQUIRED FIELDS Importin. [| [| Type DCETFIELDS 


C_Ss_ADDRESS_SUPPL Changing [| [DD Type FMAVO 9_AFMA ADDRESS SUPPL | 
结构 [EMAVC 3 AFMNA ADDRESS SUPPL 激活 图 二 | 


阐 短 描述 | 相关 字段 地 址 ， 控 制 对 象 的 派生 (FM) 
属性 2 组 件 | 条 目 帮 助 /检查 “上 货币 /数量 字段 ”| 


图 圈 辆 图 图 I 国 回回 因 国有 下 | 预 留 的 扩展 结构 二 ， 
组 件 键入 方法 组 件 类 型 7 A PR | 长 度 “| 
POTYP 1 类 型 ”EH POTYP | NUNC 1 

”IEUNDTYPE 1 类 型 ™ FH FUNDTYPE CHAR 


加 
| INCLUDE 1 类 型 CL FNMAVC 3 AFL LADDRESS SUPPL [a 


图 5.2.3-1 


然后 实施 BADI， 在 方法 中 写 人 和 人 代码， 使 用 用 户 的 逻辑 来 填充 自 定 义 字 段 的 值 ， 然 后 作 
为 初始 源 值 提 供给 控制 对 象 地 址 派生 策略 推导 规则 来 使 用 。 
> CHECK_ACO_ADDRESS: Derived value is not valid。 用 于 检查 在 控制 对 象 地 址 使 用 派 
生 策略 推导 规则 完成 后 形成 的 控制 地 址 检查 ， 如 果 该 地 址 被 用 户 确定 为 无 效 地 址 ， 
可 以 产生 一 个 INVALID_VALUE 的 异常 。 
4) FMAVC_DERI_AFMT: 用 容 差 参数 文件 派生 策略 推导 规则 的 增强 使 用 ,用户 可 扩展 
自己 的 源 字段 。 其 主要 提供 以 下 方法 : 
> FILL_ACO_ADDRESS_SUPPL: Change field values of FMAVC_S_AFMT_ACO_ADDRESS 
_SUPPL。 实 施 BADI 前 ， 扩 展 预 留 结构 CI_FMAVC_S_AFMT_ACO_ADDR_SUPPL 来 
增加 自 定义 字段 ， 如 图 5. 2. 3-2 所 示 。 
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界面 [TF EX FMAVG DERI APIT | 已 实现 / 活动 


属性 [接口 [属性 方法 上 事件 [类 型 “别名 | 


方法 参数 FILL ACO ADDRESS SUFFL 

庄 陵 疯 wt 图] 区 怕 | |% 较 网 | 下 

参数 .类 型 | 传 .… 同 选 刍 入 方法 关联 类 型 

上 _8_ACO_aDDRESS Importn. OD 口 Type FMAVC_S_aR faco_aDDRESS 

I_T REQAUIRED FIELDS Importin. 口 口 Type DOBTFIELDS 
C_s_aACO_ADDRESS_SUPPL changng 口 口 Type 


图 5.2.3-2 


在 图 5.2.3-2 中 双击 “FMAVC_S_AFMT_ACO_ADDRESS_SUPPL”， 进 入 结构 定义 ， 如 
5. 2.3-3 所 示 。 


结构 FNMAVC_S_AFNT_ACO_ADDRESS_SUPPL | 激活 
简短 描述 相关 字段 的 控制 对 象 , 容 差 驳 数 文 件 的 派生 (FM) ] 
属性 而 冯 条 上 帮助/ 检查 货币 / 数 里 字段 | 」 双击 ， 维 维护 结 二 构 ， 增加 自 定 定 
| 的 字段 
总 全 上 陷 层 怕 | 权 卫 居多 | Exxa | 一 一 -~ = 
组件 | 键入 方法 | 组 件 类 型 | 数据 类 型 中 娄 位 
CGCADDRIND 1 个 PCE CDIELD, od LHAR | 1 0i 
| . INCLUDE 类 型 "CL FHWAVC 5 AFMT ACO ADDR SUPPL 0 总 
图 5.2.3-3 


然后 实施 BADI， 在 此 方法 中 写 和 代码， 使 用 自 定 义 逻 辑 来 填充 扩展 的 字段 值 ， 作 为 容 
差 参 数 文件 的 派生 策略 推导 的 源 字段 。 

5) FMAVC_EVENT: 在 容 差 参数 文件 中 设置 了 “有 效 性 控制 事件 ”如 “IMLO 只 发 一 
次 邮件 ”或 “IMLE 带 内 部 邮件 〈 重 复 ) ”， 默 认 情 况 下 会 发 送 邮件 到 控制 地 址 中 的 基金 中 心 
的 负责 人 账号 上 ， 用 户 可 使 用 此 BADI 增强 实施 来 修改 邮件 的 接收 者 、 邮 件 头 、 消 息 内 容 。 
其 主要 提供 以 下 方法 : 

> MODIFY_MAIL_RECIPIENTS: Define E-Mail Recipients。 修 改 邮 件 的 接收 者 ， 如 

图 5. 2. 3-4 所 示 。 


界面 [下 EE FMAVC EVENT | 已 实现 / 活动 


类 型 别名 | J 

SN 在 此 参数 中 修改 接 
方法 老 数 IMODIFY MAIL RECIPIENTS _” 收 者 
和 六 上 动 |] 加 | 民 世 | [x| 访 > 
条 娄 有 | 类 型 | 传 .… 可 选 键入 记 e| 闫 联 类 型 

IT_ACTIVITY_GROUP Importing Eo EUAVC_ACTIVCRP 

IT_S_AVC_LINE Importing 四 FMAVC_S_EVENT_EADIT_AVC_LINE 
I_S_NMSG Importifhg DD 口 Type BUBAS_S_NSGE 

C_T_RECEIVERS Changing 口 | 口 Type EUBAS_T_RECEIVER 


在 参数 C_T_RECEIVERS 中 默认 包含 控制 地 址 中 基金 中 心 主 数据 的 负责 人 账号 ， 用 户 可 
以 使 用 自己 的 逻辑 来 修改 接收 者 ， 也 可 以 在 此 参数 中 从 默认 行 复制 到 新 行 并 修改 ， 来 增加 新 
的 接收 者 。 
> MODIFY_MAIL_HEADER : Redefine Mail Header Data。 可 以 修改 邮件 头 信 息 内 容 ， 如 
图 5.2.3-5 所 示 。 
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胃 面 IF_RE FMAVG EVENT 已 实现 / 活动 


在 此 参数 中 修改 


方法 驳 数 MODIFY_MAIL_HEADER ， 邮件 头 内 容 

和 车 狼人 fi | 回 上 园区 天 mm 

参数 | 类 型 | 传 .. sl 委 “| 关联 类 型 | 
IT_ACTIVITY GROUP Importin. 已 EUAVYC _ ACTIVGRP | 


工 3 VC_ LINE Importin 3 
I_s SC Impaftin 


C_ Ss_DOC DATA Ichanging 


T_T RECEIVERS Importin . 


FHAVC_S_EVENT_BEADT_AVC LI..! 
BUBAS Ss MsGE | 
口 Type BUBAS 3 Ss0 DOC DATA | 
国 Type BUBAS_T_RECEIVER | 


1 ooo Ne 
口 
4 
名 
mm 


实施 BADI， 在 此 方法 中 修改 参数 C_S_DOC_DATA 来 达到 修改 邮件 头 的 相关 内 容 。 
> MODIFY_AVC_MESSAGE ，Redefine AVC message， 可 修改 标准 情况 下 可 用 性 检查 产生 
的 消息 类 型 及 内 容 ， 如 图 5. 2. 3-6 所 示 。 


界面 IF_EX FMAVC_EVENT 已 实现 / 活动 
ee- MODIFY_AVC_MESSAGE | 
区 wb” ] 转 区 区 | 以 二 哆 | 
类 型 | 传 ... 可 选 键入 方法 关联 类 型 | 缺 省 值 

re Importin.. 中 | DD Type BUAYC_MSGTY 
TCELTIEE Importin. 口 口 Type BUAVYC_CEILTYPE 
IT_CHECK_HORIZON Importin. 站 | OD Type BUAVYC_CHECKHORI.. 
IT_CONSUNMABLE_BEUDGET Importin. 中 上 口 Type LVYALXXO 
IT_CONSUNMED_AMOUNT Importin. 丫 DD Type LVYALXXO 
I 8 AVC LINE Importin. 口 口 Type LS_EVENT_EhDI_ayi 吕 

| C_S_NSC Changing [DD 口 Type BUBAS_S_MSGE 


图 5.2.3-6 


实施 BADI， 在 此 方法 中 修改 参数 C_S_MSG 来 达到 修改 可 用 性 检查 的 消息 类 型 和 内 容 。 
6) BUAVC_LEDGER_CHECK: 修改 可 用 性 控制 分 类 账 的 检查 结果 。 主 要 提供 以 下 
方法 : 
> VALUES_CHECK_MODIFY:， Modify the result of the method VALUES_CHECK。 可 以 使 
用 此 方法 来 修改 检查 结果 产生 的 消息 类 型 和 有 效 性 控制 事件 ， 如 图 5. 2. 3-7 所 示 。 


界面 [IF_EX_BUAVC LEDGER CHECK | 已 实现 / 活动 

方法 参数 TALUES_CHECE_NODIFY | 一 

全 详 机 斋 |] 转 民 区 [了 全 敬 

| | 参数 | 类 型 | 传 … 可 选 键入 方法 。 关联 类 型 默认 值 指 术 

| FLT_VAL Importing 冉 DD Type BEBUAVC_APPLIC _Application Component of BCS Avail.. 
IH_PARANS Importng 口 ' 口 Type BUBAYC_S_LEDGER_CHECEK_VCM_INMP Importing parameters of VALUES_C.. 
[CH PARANMS Changng ‘(Type BUAVC Ss LEDGER CHECK YCNM_CHP, | Changing pameters of VALUES_CHE- 


图 5.2.3-7 
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5.2.4 预算 可 用 性 控制 案例 


企业 在 实际 使 用 中 ， 对 预算 控制 的 需求 往往 会 有 各 种 各 样 的 复杂 要 求 ， 因 此 在 PSM-FM 
-BCS 模块 中 ， 并 没有 提供 相应 标准 配置 ， 而 是 使 用 派生 策略 规则 来 完成 ， 其 非常 灵活 ， 且 
其 配置 往往 不 具有 可 移植 性 。 在 这 里 举例 一 些 应 用 范围 可 能 比较 多 的 案例 。 

1. 案例 1: 预算 控制 跟着 预算 走 

众所周知 ， 预 算 往往 在 事前 制定 相关 的 预算 金额 ， 因 此 大 多 数 情况 下 ， 预 算 同 财务 核算 
相 比 ， 它 的 颗粒 度 一 般 比 财务 核算 要 粗 ， 即 预算 粗 ， 财 务 核算 细 。 基 于 这 种 现实 情况 ,企业 
的 预算 控制 需求 一 般 为 ， 核算 做 到 最 大 程度 的 细 分 ， 预 算 能 做 到 什么 样 程度 的 颗粒 ， 其 控制 
点 就 放 到 预算 的 颗粒 度 ， 即 预算 控制 跟着 预算 走 。 这 种 业务 场景 大 多 为 单位 自身 控制 需求 。 

业务 需求 分 析 : 

第 一 : 在 这 种 情况 下 ， 每 次 的 预算 消耗 ， 都 需要 找 对 应 地 址 的 控制 预算 是 否 存 在 ， 如 果 
存在 则 对 应 预算 地 址 就 为 其 控制 地 址 。 注 : 控制 地 址 是 索引 类 预算 地 址 ， 会 记录 记 账 地 址 、 
预算 地 址 与 控制 地 址 的 映射 关系 。 

第 二 : 如 果 第 一 步 不 成 功 ， 则 账户 分 配 要 素 中 承诺 项 目 为 当前 承诺 项 目 上 一 级 ， 检 查 此 
时 预算 是 否 存 在 ， 如 果 存 在 则 为 控制 地 址 ， 如 果 不 存 在 则 循环 查找 上 一 级 承诺 项 目 ， 直 到 承 
诡 项 目的 根 节点 为 止 。 

第 三 : 如 果 第 二 步 不 成 功 ， 则 账户 分 配 要 素 中 基金 中 心 为 当前 基金 中 心 上 一 级 ， 循 环 第 
二 步 过 程 ， 直 到 找到 控制 地 址 为 止 。 

第 四 : 如 果 第 三 步 不 成 功 ， 即 当前 控制 地 址 等 于 当前 源 地 址 ， 不 做 任何 改变 。 

要 实现 上 述 功能 需求 ， 需 使 用 可 用 性 控制 分 类 账 的 控制 对 象 派生 策略 规则 增强 ， 处 理 
如 下 : 

1) 预算 结构 : 配置 预算 地 址 和 记 账 地 址 为 1:1， 即 配置 了 预算 结构 ， 但 是 没有 配置 分 
配 它 的 派生 策略 规则 或 是 派生 策略 规则 为 空 ， 同 时 预算 结构 中 启用 了 对 记 账 地 址 及 记 账 地 址 
的 索引 预算 地 址 的 检查 ， 对 预算 地 址 在 状态 中 (事务 码 FMBOSTAT) 设置 了 预算 地 址 检查 。 
如 图 5.2.4-1、 图 5.2.4-2 所 示 。 

岁 关上 目 圈 旦 网 慑 斩 慑 


时 活 结 构 a 
A “财务 管理 范围 。 | 财 年 邮政 地 址 检查 预算 结构 BA 的 衍生 第 暗 
5 证 800 2015 B 检查 两 个 地 址 《过 账 地 址 和 派生 的 _ 700001 
i ee 2016 B 检查 两 个 地 址 《过 账 地 址 和 派生 的 - * z00001 ] 
图 5.2.4-1 
罗 阁 目 圈 国 网 慑 斩 
对 话 结构 FM 范围 2800| 
7 名状 态 / 预 曾 地 址 检查 
. 鳃 A 态 
A 状态 / 预算 地 址 检查 
| 会 计 年 度 | 版 本 状态 预算 地 址 检查 
|2016 PoO1 STATO2 图 
2016 z00 3STATO1 Iv| 
“2016 Z01 STATOT | 
|2016 Z03 3STATO1 四 
图 5. 2. 4-2 
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2) 扩展 CLFMAVC_S_AFMA_ADDRESS_SUPPL， 用 来 记录 有 预算 数据 的 地 址 (事务 码 


SE11) ， 如 图 5. 2. 4-3 所 示 。 


站 构 EMAYC_S_ AFNMA ADDRESS_ SUPFL | 激活 
简短 描述 相关 字段 地 址 ;控制 对 象 的 派生 (FM) | 
“属性 条 目 帮助 /检查 此 市/ 数 里 字段 
名 瑟 攻 区 怕 | 所 癌 加 人 ee Be 
| 组 件 键入 方法 组 件 类 型 到 X， 找 到 为 空 | 小 数位 “| 简短 描述 
EOTYP 1 类 型 ™ kn POTYP 0 承诺 项 目 类 别 
EUNDTYEE 1 类 型 ™ FN FUNDTYPE 6B QFM 基 全 类 型 
.INCLUDE 1 类 型 CI FMAVYC 8 AFNA 0 0 控制 地 址 派生 增强 扩展 结构 
27NOBUAD 1 类 型 77NOBUAD 4 CHAR 1 0 记 账 无 对 应 预算 地 址 {X》 
1 了 LehUND CHAR eh 0 基金 
1 了 [zzHUNDSCTR 1 总 基金 中 心 
1 ZZCMMTITEA 2 习 承 诺 项 目 
i 记 水 对 应 全 算 地 址 各 人 
I ZZUSERDIN 站 账户 分 配 权 素 卫 40 0 瞧 导 备用 客户 字段 


图 5. 2.4-3 


3) 实施 BADI: FMAVC_DERI_AFMA (事务 码 SE18/SE19) ， 如 图 5.2.4-4 所 示 。 


Erweiterungsimplementierung [ZZ_FNAVC DERI_AFNA& | Aktiv 
/A Eigenschaften / Histore / Technische Detais / Abgleich 
区 全 JI 加 | 实施 类 
图 BAdI 实施 描述 | | 界面 JE EX FMAVC DERI AFWA 
”本 ZZ_FMAVC_DERI_ AFM 实施 : Enhance | 实施 类 2Z2 FMAVC DERI AFNA 
时 实施 类 | 方法 | 简短 描述 


[ei IF_EX_FMAVMC_DERI AFMA~FILL _ADDRESS_SUPPL 
IF_EX_FMAVC_DERI AFMA~CHECK_ACO_ADDRESS 


Change field values of FMAVC_S_AF. 
Perform checks for the availabilty co... 


图 5. 2.4-4 


4) 为 BADI 实施 ZZ_FMAVC_DERI_AFMA (事务 码 SE18/SE19) 的 方法 FILL_ADDRESS 
_SUPPL 中 写 入 以 下 代码 . 

代码 请 参考 11. 3 可 用 性 控制 案例 -参考 代码 。 

5) 为 9H 控制 分 类 账 的 派生 策略 规则 9H_2800， 增 加 预算 数据 取得 预算 地 址 派生 推导 
为 控制 对 象 地 址 的 规则 步 台 ， 如 下 . 

0001: 0001- 将 承诺 项 目 、 基 金 中 心 节 点 上 预算 存在 的 地 址 的 承诺 项 目 ZZCMMTITEM => 
RCMMTITEM， 定 义 如 图 5. 2.4-5 所 示 。 


人 本 
步骤 措 壕 


[|_ 口 | 有 阔 的 


ERE] 、 基金 中 心 节点 上 预 将 存在 的 地 址 的 承诺 项 目 Z2CMMTITEM=>RCMMTIT 


| 


代表 了 无 控制 地 址 对 象 时 ， 在 基金 中 
心 、 承 诺 项 目 节 点 向 上 过 程 中 ， 找 到 
了 节点 的 预算 

gy” 


| 只有 在 下 面 所 列 条 款 都 相符 的 情况 下 才 避 执行 


链 挝 | 原 星 一 一 
目 


FILADDRESS_SUFFL_ ZZ2NOBUAD | 人 贸 | 记 账 无 对 应 预算 地 址 (X) = 六 
| AND FN_ADDRESS_SUPPL ZZCMMTITEN | 颌 | 承诺 项 目 《> 


图 5.2.4-5 
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分 本 


步 邓 描述 
口 | 有 效 的 


回 源 字 段 原始 LADDRRSS SUPPL | 
Ea [ZZCNMTITEN 承诺 1 


目标 字段 原始 CO ADDRESS 0 


RONMMTITENR 承诺 项 目 


图 5.2.4-5 ( 续 ) 


0002: 0002- 将 承诺 项 目 、 基 金 中 心 节点 上 预算 存在 的 地 址 的 基金 中 心 ZZFUNDSCTR = > 
RFUNDSCTR， 定 义 如 图 5.2.4-6 所 示 。 


分 醒 -1 图 一 


代表 在 基金 中 心 、 承 诺 项 目 节 
点 向 上 过 程 中 找到 了 相应 预算 


原状 描述 国 
FH_ADDRES.. ZZNOBUAD ”|[ 食 | 记 账 无 对 应 预算 地 址 (X) = 区 

术 ADDRES.. ZZFUNDSCTR | 俩 区 全 中 心 <> | 
分 本 
步 坚 措 述 | 


有 效 的 和 
Le] 可 


司 源 字段 原始 FE ADDRESS_SUPPL 
字段 [zzFUNWDSCTR| 贸 | 基金 中 心 
口 常数 单 击 , 设置 为 “用 新 什 
徐 盖 ” 


me 


目标 字段 原始 ACO_ADDRESS 2 
sa Dao | em 
图 5.2.4-6 


测试 前 数据 准备 : 
> 承诺 项 目 层次 结构 ， 如 图 5. 2. 4-7 所 示 。 

- 乙 6000 | 
m6000-01 材料 费用 


6000-03 


6000-03-01 


B000-03-02 
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> 预算 凭证 数据 ， 如 图 5. 2. 4-8 所 示 。 


任 证 


2000000069] 状态 


人 


ENTR 输入 


”Jz001 z001 (下 级 公司 预 。 


| 财 年 
预算 类 型 


0 
2016. 05. 23 


2016 


[2001 | 下 贺 公 司 预 算 


期 间 | 


己 id 三 | 文档 年 度 2016| 


付款 预算 

总 计 18,000 
承诺 预算 

总 0.00 
财务 预算 

总 计 0.00 


各/ 归 匡 | 全 | 的 | 罗 ]| 久 J 重 J 加 所 | 营 撕 FJ 如 | 三 Pe->ce] 亿 Pe>rs 国 | 


行 
靶 凭证 行 | 基金 中 心 | 承诺 项 目 | 标识 | 项 类 别 | 基金 | 基金 计划 | 预算 期 间 | 
| | | 0000..| 2800 6000-03 支出 


图 5.2.4-8 


注 : 预算 数据 的 基金 中 心 和 承诺 项 目 都 不 是 未 级 节点 。 


测试 结果 : 


F-02 记 账 一 笔 费 用 发 生 如 图 5. 2.4-9 所 示 。 


和 凭证 日期 
过 账 日 期 
凭证 编号 
参照 

凭证 抬头 文本 


2016. 05. 31| 。 凭证 类 型 
12016. 05. 31| 。 过 册 期 间 
[内 部 ”| 财 年 


[5&| 公司 代码 2800 
国 | 货币 ICNY | 
[2016] 换算 日 其 |2016. 05. 31 
公司 往来 作证 号 
| 伙伴 业务 范围 [| |] 
页 数 L_ | 


图 国 加 | 畏 | 欧 本 国营 由 国生 ,大 . 晤 省 史 | 加 


项 ,pk|S 部 门 | 科目 说 明 | 从: | 金额 | 

1 40 1000 51411500 其 他 的 2800 5,000.00 0.00 

2 50 11110201 中 国 艰 行 现金 -人 民 币 2800 5,000.00- 0.00 
图 5. 2.4-9 


金额 (CNY) DK 文本 
18,000.00 1 


6000-03-01 280001 
1000-01 


保存 凭证 记 账 ， 追 踪 控 制 地 址 派生 策略 规则 步骤 结果 如 图 5. 2. 4-10 所 示 。 


源 字段 

财务 管理 范围 ep 

财 年 2016 

控制 分 类 账 9H| 

| 预算 地 址 ] 
同意 
基金 
预算 期 间 控制 地 址 初始 源 
基金 中 心 |280001 | 
承诺 项 目 6000-03-01 | 


目标 字段 

补 进 细 

同意 

基金 

预算 期 间 推导 结果 
区 使 中 心 2800 | 

屎 诺 项 目 6000-03 

功能 

基金 计划 


这 号 出 |] 萎 派生 步 办 | 网 跟踪 jl 侈 重要 字段 条 目 | 关闭 | 
图 5.2.4-10 
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在 图 5.2.4-10 中 ,， 单 击 匿 派生 步 办 按钮 ， 查 看 派生 过 程 日 志 如 图 5.2.4-11 所 示 。 


ti 上 国医 本 四 四 硬 本 到 区 J 全 本 本 国 四 加 


- 呈 缚 全 改变 NE 你 志 前 的 倡 
一 人 D001 0 ADDRESS ROMMTITEM 未 认证 60000301 0 | 
将 承诺 项 目 、 基 金 中 心 节 ACO_ADDRESS RFUNDSCTR Re 280001 2800 


” 门 0002 0002- 将 承诺 项 目 、 基 金 中 心 节 & 证 有 a 
扩展 字段 值 r FM_ ADDRESS_SUPPL ZZFUNDSCTR 这 


图 5.2.4-11 


会 计 和 凭证 录入 保存 后 ， 看 生成 的 FM 预算 消耗 凭证 (FB03， 通过 关系 浏览 器 查看 )， 如 
5.2.4-12 所 示 。 


| 反 吃 

显示 凭证 : 总 览 

2017.05.23 15:59:08 记 账 地 址 

PhM 任 证 编号 “上 项 | 基 .| BP 基金 中 心 | 承诺 项 目 计 字 段 FM， 。 FMAC 金额 | 分 类 账 |“ 财 年 | Per | FM 过 账 日 期 “| FI 任 证 号 | 项 | 值 类 型 | 金额 类 型 

1000000050 1 280001 6000-03-01 5,000.00 村 款 汤 算 2016 5 2016.05.31 100000022 1 发 球 初始 的 
-280001 6000-03-01 5,000.00- 3 100000022 1 发 票 减少 
| aa 6000-03-01 5,000.00 5 100000022 [科教 已 讨 

图 5.2.4-12 


使 用 事务 码 FMAVCR01 来 查看 预算 的 可 用 性 控制 ， 如 图 5. 2.4-13 所 示 。 


EM 
财务 管理 范围 2800 (CNY) 基金 < 空格 > 
会 计 年 度 2016 预算 期 间 < 空格 > 
控制 分 类 账 9H 基金 中 心 2800 
承诺 项 目 600003 
其 全 吉 持 的 项 目 计划 < 空格 > 加 | 


区 ][ 色 ] 面 ] 攻 由 是 


_ 控制 对 象 的 层次 结构 - 预 - 记 账 地 址 | 消耗 品 金额 | 已 分 配 资金 | 可 用 金额 | | 
Bs-/-/2800/600003/ 18,000.00 5,000.00 13,000.00 
: 节 -/-/2800/600003/- 18,000.00 
> > 苹 -/-/280001/60000301/- 【3】 0.00 
"(OD -1-/-1280001/60000301/ -/- 5,000.00 
图 5.2.4-13 


人 预算 地 址 : 生成 预算 凭证 时 形成 的 预算 地 址 ， 记 录 在 预算 凭证 中 ， 通 过 与 控制 地 址 
的 索引 映射 关系 反映 在 这 里 。 

@ 过 账 地 址 : 预算 消耗 记 账 时 形成 的 过 账 地 址 ， 记 录 在 实际 消耗 分 类 账 的 基金 任 证 中 
(比如 9A 分 类 账 ) 。 

@) 索引 预算 地 址 : 过 账 地 址 映射 对 应 的 索引 预算 地 址 。 由 于 预算 结构 配置 是 1:1 关系 ， 
因此 索引 预算 地 址 等 于 过 账 地 址 ， 通 过 与 控制 地 址 的 索引 映射 关系 反映 在 这 里 。 

@ 控制 地 址 ， 控制 对 象 在 此 地 址 上 进行 控制 。 很 明显 ， 过 账 地 址 形成 的 消耗 在 控制 层 
面 上 ， 由 于 使 用 了 增强 逻辑 ， 完 全 跟随 着 预算 数据 的 预算 地 址 走 。 可 用 性 控制 分 类 账 的 控制 
对 象 地 址 上 ， i sid ps 另 一 边 收集 了 来 自 预算 执行 时 的 预算 消耗 
数据 ， 最 后 用 两 者 相 减 计算 出 可 用 预算 金 笨 
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2. 案例 2: 多 层次 、 平 行 控 制 
集团 式 的 企业 ， 预 算 控 制 通常 有 两 种 情况 ; 
> 预算 由 上 而 下 编制 ， 然 后 在 下 级 单位 分 解 平衡 预算 ， 再 汇报 到 上 级 单位 。 在 这 种 情 
况 下 ， 集 团 总 部 对 下 级 单位 的 控制 由 于 自己 编制 了 下 级 单位 的 预算 ， 会 采用 集团 总 
部 的 预算 数据 来 进行 控制 ， 同 时 下 级 单位 也 采用 自己 的 预算 数据 (通常 会 更 明细 、 
更 贴近 自身 实际 情况 ) 来 进行 控制 ， 这 样 就 使 得 两 套 符合 上 下 一 致 性 的 预算 数据 各 
自控 制 一 套 实 际 消耗 数据 ， 两 者 间 的 控制 层次 并 不 相同 。 
> 预算 由 下 而 上 编制 ， 并 上 报 集团 审批 。 在 这 种 情况 下 ， 下 级 单位 上 报 的 预算 到 集团 
总 部 时 ， 由 集团 总 部 进行 审批 并 最 终 通过 。 在 预算 控制 上 ， 形 成 了 一 套 预 算数 据 在 
集团 总 部 和 下 级 单位 间 控 制 ， 两 者 间 层 次 不 一 样 。 
基于 这 类 需求 ， 可 以 为 不 同 层 次 的 控制 建立 用 户 定 义 的 可 用 性 控制 分 类 账 ， 并 指定 其 预 
算数 据 源 的 筛选 条 件 来 指定 预算 来 源 ， 在 控制 层次 上 来 讲 ， 相 应 控制 层次 上 有 预算 数据 ， 预 
算 控 制 可 以 跟着 预算 数据 走 (如 前 案例 1) ， 如 果 没 有 ， 可 以 使 用 控制 地 址 派生 推导 策略 来 
完成 预算 控制 。 
案例 业务 需求 : 下 级 单位 和 集团 都 使 用 下 级 单位 的 预算 数据 ， 下 级 单位 使 用 9H 可 用 性 
控制 分 类 账 来 进行 预算 控制 ， 其 控制 点 跟着 其 预算 数据 走 ; 集团 总 部 则 控制 到 公司 代码 级 别 
上 ， 不 区 分 到 下 级 单位 具体 预算 责任 部 门 ， 而 预算 内 容 则 控制 到 承诺 项 目的 一 级 ， 不 区 分 到 
各 个 明细 ， 如 图 5. 2.4-14 所 示 。 


集团 层面 对 下 级 单位 控制 在 
日 区 公司 代码 的 一 级 承诺 项 
BE 


下 级 单位 预算 控制 跟着 
| 预算 数据 走 


预算 消耗 xx 


集团 层 控制 分 
类 账 ; Y3 


下 级 单位 控制 预算 消耗 ，2000. on 


分 类 账 : 9H 


图 5. 2.4-14 


案例 配置 过 程 如 下 : 
1) 在 基金 中 心 的 层次 结构 中 ， 为 每 个 公司 代码 的 基金 中 心 创建 一 个 归属 公司 代码 的 基 
金 中 心 节 点 ， 比 如 公司 代码 2800， 创 建 一 个 基金 中 心 2800， 其 下 包含 了 2800 公司 代码 所 有 
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的 基金 中 心 ， 而 且 编 码 规则 前 4 位 为 公司 代码 ， 如 图 $. 2. 4-15 所 示 。 


2800 羡 2800 公 司 代码 基金 中 心 
280001 盖 总 经 办 
280002 六 销售 部 
280003 售 财务 部 
280004 鲍 人 力 资源 部 
图 5.2.4-15 


2) 承诺 项 目 按照 编码 规则 来 设置 ， 假 设 前 4 位 代码 为 一 级 承诺 项 目 ， 其 下 的 所 有 承诺 
项 目 编 码 都 是 相同 的 前 4 位 ， 如 图 5. 2. 4-16 所 示 。 
所 6000 付费 用 


图 5.2.4-16 


3) 下 级 单位 使 用 9H 可 用 性 分 类 账 来 进行 控制 ， 其 派生 策略 规则 设 定 采用 前 述 案 例 1 
中 的 方法 。 

4) 集团 总 部 使 用 自 定 义 的 Y3 分 类 账 来 控制 ，Y3 分 类 账 的 设置 如 下 : 

> 新 建 分 类 账 并 定义 数据 源 类 型 ，Y3。 

配置 路 径 为 SPRO 一 公共 部 门 管理 一 基金 管理 政体 一 预算 控制 系统 (BCS) 一 可 用 性 控 
制 一 有 效 性 控制 分 类 账 设 置 一 维护 可 用 性 检查 的 客户 特定 分 类 账 ， 如 图 5. 2. 4-17 所 示 。 


| “维护 有 效 性 控制 分 类 账 的 清单 
分 类 账 “已 分 配 资金 的 数据 源 消费 预算 的 数据 源 | 
| IY3 FNUP 基金 管理 付款 预算 承诺 / 实 *- v KIBP 基金 管理 付款 预算 (PB) ”| 


图 5.2.4-17 


> 为 Y3 可 用 性 分 类 账 指定 预算 源 ， 其 与 9H 可 用 性 分 类 账 保持 一 致 。 
配置 路 径 为 SPRO 一 公共 部 门 管理 一 基金 管理 政体 一 预算 控制 系统 (BCS ) 一 可 用 性 控 
制 一 有 效 性 控制 分 类 账 设置 一 定义 预算 值 的 过 滤器 设置 ， 如 图 $. 2. 4-18 所 示 。 


的 二 EE 预算 值 的 过 滤器 设置 :作为 可 消耗 金额 定义 
2 预算 值 定义 AVCi 二 虑 器 设 党 括 站 万 800| i 
。 门 选 择 预 答 类 型 财务 管理 范围 2800| BestRun China 
控制 分 类 账 [Y3| 
从 会 计 年 度 2015 
[ 淋 瑚 值 本 XAVGd 天 本 设 
版 本 |0 | 活动 版 本 
选择 值 类 型 EE] 根据 基金 相关 设置 的 预算 或 发 布 
AV0 的 WF 扰 态 同名 已 过 帐 祷 算 和 预 过 账 预算 优 证 
图 5.2.4-18 
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在 图 $.2.4-17 中 ， 双 击 “ 选 择 预算 类 型 ”， 设 置 分 配 预 算 类 型 ， 如 图 5. 2. 4-19 所 示 。 


cr pe Me 预算 值 的 过 滤器 设置 :作为 可 消耗 金额 定义 
3 定 % bh 设 : er] | i 
a 馈送 择 预知 类 型 财务 管理 范围 2800| ”BestRun China 
控制 分 类 账 |Y3 引 ”局 原 集团 控制 分 类 账 
从 会 计 年 度 2015 
BCS 值 类 型 BI| 3 和 秦 
只 有 选中 的 预算 类 型 被 考虑 _ 
| 选择 预算 类 型 
预算 类 型 预算 类 型 的 长 描述 | 团 
Z001 下 级 公司 预算 
图 5.2.4-19 


> 为 Y3 可 用 性 控制 分 类 账 建立 控制 地 址 派生 规则 策略 : Y3_2800。 
配置 路 径 为 SPRO 一 公共 部 门 管理 一 基金 管理 政体 一 预算 控制 系统 (BCS ) 一 可 用 性 控 
制 一 有 效 性 控制 分 类 账 设置 一 定义 控制 对 象 的 派生 策略 ， 如 图 5. 2. 4-20 所 示 。 


移 新 分 录 电 跑 罗 业务 配置 集 : 字段 值 来 源 


维护 控制 对 象 的 派生 第 略 (有 效 性 控制 ) 
派生 第 略 第 略 描述 
Y3_2800 | 同 原 集团 控制 分 类 账 | 
图 5. 2. 4-20 


在 图 5.2.4-20 中 ， 建 好 此 条 后 ， 选 中 该 条 ， 然 后 双击 全 按钮 ， 为 该 派生 规则 建立 以 下 
0001- 承 诺 项 目 控制 在 一 级 〈 即 承诺 项 目的 前 4 位 ) ， 如 图 $.2.4-21 所 示 。 


缠 醒 
步 驼 描述 10001 -承诺 项 目 控 制 在 一 级 ( 即 承诺 项 目的 前 4 位 )| 


口 |] 有效 的 a 


a | 
A ft Za 的 前 4 位 


回 源 字段 原始 [AcO_ADDRES | | 
字段 |RCIOMTITEN 和 倒 (4) 承 湛 珊 上 


口 常数 


单 
f 


， 设 置 “用 新 


覆盖 ”全 部 值 


目标 字段 原始 [ACO_ADDRESS 
字段 RCMMTITEN 承诺 项 目 
图 5.2.4-21 
0002- 基 金 中 心 控制 在 公司 代码 层 ( 即 基金 中 心 前 4 位 )， 如 图 5. 2. 4-22 所 示 。 
分 配 E 
步 又 措 述 10002 基金 中 心 控制 在 公司 代码 层 ( 即 基金 中 心 前 4 位 )| = 
[_ 口 | 有 效 的 一 一 一 = 一 一 一 一 
_ 取 控制 地 址 中 基 
条 件 _| _” 金 中 心 的 前 4 位 
国 源 字段 原始 ACO_ADDRESS 元 一 | 
字段 RFUNDSCTR 上 ‖ 生 |(4) 基金 中 心 
口 常 数 | A 
单 击 设置“ 用 新 值 
覆盖 ”全 部 值 
目标 字段 原始 ACO_ADDRESS E 
字 贞 RUNDSCTR | @ ] 量 全 中心 
图 5. 2. 4-22 
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> 为 Y3 可 用 性 控制 分 类 账 建立 容 差 参数 文件 派生 规则 策略 : Y3_2800。 
配置 路 径 为 SPRO 一 公共 部 门 管理 一 基金 管理 政体 一 预算 控制 系统 (BCS ) 一 可 用 性 控 
制 王 有 效 性 控制 分 类 账 设置 一 定义 容 差 参数 文件 的 派生 策略 ， 如 图 $. 2. 4-23 所 示 。 


多 新 分 录 草 网 业务 配置 集 : 字段 值 来 源 


| 维护 有 效 性 控制 容 差 参数 文件 的 派生 第 略 
派生 策略 | 第 虞 描述 
Y3_2800 集团 控制 分 类 账 容 差 参数 文 上 


图 5. 2.4-23 


在 图 5.2.4-23 中 建 好 此 条 后 ， 选 中 并 单 击 儿 按钮 ， 为 容 差 参数 派生 规则 策略 设置 了 按 
公司 代码 来 指定 容 差 参数 文件 ， 如 下 .: 
0001- 初 始 化 字段 USERSTRING1， 如 图 5. 2.4-24 所 示 。 


初始 化 
步骤 描述 |0001- 初 始 化 字段 USERSTRING1 


| 口 | 有 效 的 


以 下 字段 应 清除 : 
来 源 IHELP_FIELDS | 
[ps 
到 可 便 |] 字符 串 - 32 个 用 户 自 定义 字符 


字段 SERSTRING 


图 5.2.4-24 


0002- 取 基金 中 心 的 公司 代码 =>USERSTRING1， 如 图 5. 2.4-25 所 示 。 


功能 模块 FMDT_READ_MD_FUNDS_CTR 
[一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 了 

口 | 有效 的 

A RE | 

| 源 字 有 

字段 名 称 | 描述 表 | 字段 | 明细 | 描述 

FM_AREA 财务 管理 范围 ACO_ADDRESSFIL_AREA ”| 僵 财务 管理 范围 
FUNDS_CTR 基金 中 心 ACO_ADDRESSRFUNDSCTR | 留 此 全 中 心 
PSTNG_DATE ”” ”人 煤 证 中 的 过 帐 日 其 

FISC_YEAR 财 年 ACO_ADDRESSFISCYEAR ”| 贸 财 年 

| 单 击 ， 设 置 “用 新 值 覆 
= | 盖 ” 全 部 值 
4 b | 
-一 三 一 一 - ER 

| 目标 字段 

字段 名称 | 描述 明细 | 表 字段 明细 | 描述 
FINCODE 基金 缺 省 值 在 基金 中 心 ) NE 

AUGRP FM: 基金 中 心 权限 组 | 

BUKRS 公司 代码 [3 HE peps USERSTRING1 | 区 际 符 串 - 32 个 用 户 

图 $. 2. 4-25 


0003- 根 据 公 司 代码 (USERSTRING1) 来 派生 容 差 参数 文件 =>TOLPROF， 如 图 5. 2. 4-26 
所 示 。 
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派生 规则 


步 电 描 术 |0003- 根 据 公 司 代码 (USERSTRING1) 来 派生 容 差 多 数 文件 =>TOLPROF 
|_ 口 有效 的 
条 件 kk 属性 
源 字段 
[Ee | 着 称 明细 | 描述 


FE es - 
HELP_FIEL.. USERSTRIN.. | 只 | 字符 串 - 32 个 用 户 自 定义 字符 一 


| | 单 击 ， 设置 “用 新 
| | 。， 值 覆 盖 ” 全 部 值 


1|* | qh 
目标 字段 > 

原始 | 名 称 - 东 述 
TOLPROF TOLPROF 时 上 南 效 性 控制 的 容 差 参数 文件 王 


图 5. 2. 4-26 


在 图 5.2.4-26 中 ， 单 击 画 按钮 ， 为 派生 规则 步骤 录入 以 下 条 目 值 ， 如 图 $. 2. 4-27 所 示 。 


派生 规则 0003- 根 据 公 司 代码 (USERSTRING1) 来 派生 育 差 需 数 交 件 =>TOLPROF 


宇 ] 无 有 效 的 过 下 人 
ET 天 | 
EE 为 每 个 公司 


规则 值 


| 
“i = 代码 指定 控 
录入 下 级 单位 各 公司 ‖ 三 ，” 制 的 容 差 参 
代码 =| | 数 文件 


图 5. 2. 4-27 


在 图 $. 2. 4-27 中 ， 逐 一 为 集团 控制 下 的 每 一 个 公司 代码 指定 容 差 参数 控制 文件 。 
建 好 后 ， 完 整 的 派生 规则 策略 文件 如 图 5. 2. 4-28 所 示 。 


策略 Y3_2800 
逻辑 顺序 的 步骤 Ee 
| 激活 | 维 ..，| 派 生 类 型 | 描述 
初始 化 0001- 初 始 化 字段 USERSTRING1 
|_ 口 | “功能 模块 0002- 取 基金 中 心 的 公司 代码 =>USERSTRING1 
[口上 团 版 生 规 则 _0003 根据 公司 代码 (USERSTRING1) 来 派生 容 差 参数 文件 =>TOLPROF 
图 5. 2.4-28 


> 为 Y3 可 用 性 控制 分 类 账 分 配 容 差 参 数 文件 和 派生 规则 策略 。 
配置 路 径 为 SPRO 一 公共 部 门 管理 一 基金 管理 政体 一 预算 控制 系统 (BCS ) 一 可 用 性 控 
制 一 有 效 性 控制 分 类 账 设置 一 为 控制 对 象 分 配 容 差 参数 文件 和 策略 ， 如 图 5. 2.4-29 所 示 。 


财务 管理 范围 2800| ”BestRun China 
| 为 控制 对 象 分 配 友 差 双 数 文件 和 第 申 
控制 分 类 账 | 分 类 账 名 称 | 从 会 计 年 度 | 容 差 参数 文件 ,有 效 性 控制 | 派生 的 容 差 参数 文件 的 第 略 | 派生 控制 对 象 的 第 略 上 
Y3 2015 9999 Y3_2800 73_2800| [ 
图 5. 2. 4-29 
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> 为 Y3 可 用 性 控制 分 类 账 指定 期 间 检查 范围 。 
配置 路 径 为 SPRO 一 公共 部 门 管理 一 基金 管理 政体 一 预算 控制 系统 (BCS ) 一 可 用 性 控 


制 一 有 效 性 控制 分 类 账 设置 一 指定 检查 期 间 一 选择 有 效 性 控制 的 检查 水 平 ， 如 图 5. 2. 4-30 
所 示 。 


财务 管理 范围 2800| BestRun China 
| 为 有 效 性 控制 选择 检查 水 平 


控制 分 类 帐 分 类 帐 名 称 | 检查 水 平 的 选择 
Y3 _ 同 源 集 团 控制 分 类 账 A 年 度 检查 〈 缺 省 值 ) - 能 被 策略 所 覆盖 


图 5. 2.4-30 
> 激活 可 用 性 控制 分 类 账 Y3。 
配置 路 径 为 SPRO 一 公共 部 门 管理 一 基金 管理 政体 一 预算 控制 系统 (BCS ) 一 可 用 性 控 
制 一 有 效 性 控制 分 类 账 设置 一 定义 可 用 性 控制 激活 ， 如 图 5. 2.4-31 所 示 。 
财务 管理 范围 [2800] BestRun china 


维护 可 用 性 分 类 帐 、FM 的 激活 状态 
| 控制 分 类 帐 | 分 类 帐 名 称 具 会 计 年 度 a 1 
Y3 2015 了 上 贡 带 通常 逻辑 检查 的 激活 


图 5. 2.4-31 


配置 完 后 ，Y3 可 用 性 控制 分 类 账 的 数据 (可 用 FMAVCR01 来 查看 ) 类 似 如 图 $. 2.4-32 
所 示 。 


控制 对 象 数据 : 年 度 值 


控制 对 象 数据 : 年 度 值 


财务 管理 范围 2800 (CNY) 


i | 财务 管理 范围 
et Er | | 对 二 
控制 分 类 账 2 控制 点 E 控制 分 类 账 错 基金 支持 


有 | 全 | 加 | 区 | 至 | 1 


区 全 | 夯 ] 区 由 天 几 


页 py 本 | pe 局 、 四 en 
ee 控制 对 多 的 层次 结构 - 预算 地 址 - 记 账 地 址 ”| 消 疾 品 .… | 已 分 本 次 多 | 可 用 全 阁 
/2800/5000/- L200.00]501,801.00- Stheo1.00 F000 0 130600 
a - 8 -/-/2800/600003/- 18,000.00 
, F C2 -280001/60000303/- 0.00 Eo 
量 - SDE 346,319.69 5,134.00 341,185.69 志和 
”加 ”28007600003 RE TEL | 
WO |328,199.69 1.200.00- 本 
外 -280001/6000ololl eb -1/-280001/500002/-/- 501,801.00- | 
一 We 区 2 了 756000175000010T7 5815569 13400 95506555 
| 了 区 -7/280001/60000101/- 328,199.69 
* CD1280001/60000301| te "B280001600001011y- | 134.00 
oo | 1zooo 000 120.00 上 | 
“区 J280001/600002/] 120.00 


图 5. 2.4-32 


3. 案例 3: 自 定义 的 期 间 范围 检查 

PSM-FM-BCS 模块 中 可 用 性 控制 分 类 账 提供 了 两 种 期 间 范 围 的 检查 ， 年度 、 整 体 。 实 
际 业务 需求 中 ， 可 能 不 是 按 年 度 或 整体 来 检查 预算 ， 而 是 按期 间或 其 他 特殊 要 求 来 进行 预算 
控制 。 


案例 : 集团 总 部 对 下 属 单位 采用 总 额 式 控制 ， 下 级 单位 采用 预算 明细 来 进行 控制 ， 符 合 
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前 面 讲 的 案例 1、 案 例 2 的 要 求 ， 但 该 企业 对 预算 检查 的 期 间 范 围 要 求 如 下 : 

1) 如 果 当 月 存在 预算 才 可 消耗 预算 ， 当 月 没有 预算 ， 则 不 能 消耗 预算 ， 产生 报错 
消息 。 

2) 如 果 当 月 有 预算 ， 该 年 度 以 前 月 份 有 尚未 使 用 完 的 预算 可 以 结 转 至 本 月 使 用 。 

3) 如 果 当 月 有 预算 ， 当 月 预算 的 消耗 不 能 超过 该 年 度 1~ 当 前 月 份 的 结余 可 使 用 
预算 。 

注 : 感谢 微 信 群 友 晓 丹 和 Edward 提供 此 案例 。 

对 需求 分 析 如 下 : 

1) PSM-FM-BCS 对 预算 期 间 检 查 范 围 标准 功能 中 ， 只 提供 了 按 年 度 检 查 和 整体 检查 两 
种 ， 没 有 提供 按 月 累计 或 特殊 月 累计 期 间 范 围 来 进行 检查 。 

2) BADI: BUAVC_LEDGER_CHECK 提供 了 对 AVC 检查 标准 结果 的 用 户 自 定义 逻辑 有 增 
强 修改 ， 分 析 一 下 该 BADI 的 方法 : VALUES_CHECK_MODIFY， 该 方法 中 的 参数 如 图 $. 2.4-33 
所 示 。 


界面 [IF_EX_BUAVC_LEDCER_CHECK | 已 实现 / 活动 


方法 参数 (WALUES_CHECK_MODIFY 

对 许 有 哆 础 |] 图 | 攻 怕 | 悦 国 国 | 

区 类 型 。 传 .…. 可 选 键入 方法 关联 类 型 | 描述 
Importin.. (¥) DD Type BEBUAVC APPLIC Applic 
Importn. 站 . DD Type EUAVC_3S_LEDCER_CHECKE_YCIL_INP Impor 
Changing [门口 Type BUBAYC_S_LEDGER_CHECK_VCM_CHP Chang 


图 5. 2.4-33 


参数 
FLT_VAL: 代表 调用 执行 AVC 有 效 性 检查 的 组 件 模块 ，FM 模块 值 为 FM。 
IM_PARAMS: 传人 和 参数， 传人 数据 结构 如 图 5. 2. 4-34 所 示 。 


结构 [EUAYO 3 LEDGRR CHECER YON_INF | 激活 
简短 描述 |Importing parameters of VALUES_CHECK_MODIFY (CHECK BAdI AVC) 
一 和 居 性 “人 组 伟 卜 [条目 帮助 /检查 “货币 /数量 字段 | 
| 区 较 陷 屋 屋 | 可 圈 固 | 全 | 了 症 xs 型 | = 
| 大 | 于 | 组 件 类 型 数据 类 型 简短 描述 
| LDNE BUAYC 和 .CHAR 控制 分 类 账 
|| 赂 [LDCRSTAT BUAYC 工 .CHAR 有 效 性 控制 分 类 账 的 激活 状态 
| | CHECE HORIZON ”BUAYC CCHAR ”有 效 性 控制 的 检查 期 间 
由 Doc CHAIN XFELD ”CHAR ” 复 选 杠 和 凭证 链 标记 
[ICEILTYPE BUAYC CCHAR ”有 效 性 控 册 可 言 洋 昼 
| TOLPROF SET BUAYC T.. 容 差 参数 文件 设置 下 相 | 
| 本 币 的 预算 金额 
| 本 币 的 预算 例 额 
| 本 币 的 预算 金额 
| 本 市 的 预算 金额 
图 5. 2. 4-34 
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该 结构 中 只 包含 了 当前 行 要 检查 的 预算 金额 、 预 算 消耗 金额 (NEW_CONSUMABLE、 
NEW_CONSUMED) 和 包含 当前 检查 行 在 内 的 总 的 预算 金额 、 预 算 消 耗 金额 (TOTAL_CON- 
SUMABLE、TOTAL_CONSUMED) ， 这 个 总 的 预算 金额 和 预算 消耗 金额 是 按照 标准 配置 的 期 
间 检 查 范围 (年 度 或 整体 ) 计算 出 来 的 ， 由 于 在 这 个 传人 参数 数据 中 没有 包含 AVC 的 对 象 
地 址 数据 ， 无 法 满足 用 户 计算 逻辑 ， 且 系统 中 调用 此 BADI 的 程序 是 SAP 系统 中 完全 封装 的 
类 (SAP CLASS) 中 的 保护 变量 和 私有 变量 来 进行 计算 ， 相 关 数 据 不 能 通过 内 存 地 址 访问 ， 
因此 实施 此 BADI 无 法 满足 用 户 的 需求 。 

3) 检查 调用 BADI:，BUAVC_LEDGCER_CHECK 的 程序 为 类 CL_FMAVC_LEDGER 的 方法 
VALUES_CHECK， 该 方法 由 类 CL_BUAVC_LEDGFR 实施 来 实现 ， 如 图 5. 2. 4-35 所 示 。 


类 接口 [CL_BUAYC LEDGER | 已 实现 / 活动 
属性 上 接口 〖 友 元 【属性 XR 江 计 事件 上 类 型 “别名 | 


方法 参数 [YALUES_CHECK [a]r| 
上 伟 ” 讨 ”有 胸 负 和 眉 | 图 | 攻 必 || 澡 国 了 唤 | 

| 参数 | 类 型 | 传 … 可 选 键入 方法 “| 关联 类 型 描述 

上 _T_CHECE_LINES _Importing 口 口 Type STANDARD TABLE Data to be checked 
T_T_REFERENCE_LINES Importing 口 口 Type STANDARD TABLE Reference data for check 
I_T_POSTED_REF_LINES Importing 口 | 口 Type STANDARD TABLE Already posted reference data (for check) 
I_LDGCRSTAT Importing 口 口 Type BUAYC_LDGRSTAT Activation status of an availabilty ledger 
T_CHECK_HORIZON Importing ellEWie BUAVYC_CHECKHORI.. Check Horizon for Availabilty Control 
I_DOC_CHAIN Importing 口 MType XFELD Flag: Document in a document chain 
TE Importing Ee BUAYC_CEILTYPE Availabilty Control Ceiing Type 
Importing OD |0O Type EUAVC_T_TOLPROF Table of tolerance profile settings 
E_S_CHECK_RESULT Exporting 口 口 Type BUAYC_S_AVC_CHE.. Availabilty control check resuk 


图 5. 2. 4-35 


分 析 该 方法 的 具体 逻辑 和 人 参数， 如 下 : 

LT_CHECK_LINES: 当前 要 进行 AVC 检查 的 数据 行 ， 包含 了 金额 、AVC 地 址 等 相关 
数据 。 

LT_REFERENCE_LINES: 当前 数据 库 已 记 账 的 预算 数据 和 预算 消耗 数据 + 当前 已 记 账 
但 仍 未 COMMIT WORK 的 预算 数据 和 预算 消耗 数据 + 当前 其 他 用 户 队 列 并 发 处 理 中 的 预算 数 
据 和 预算 消耗 数据 。 其 数据 明细 包含 了 金额 及 AVC 的 控制 地 址 等 相关 数据 。 

LT POSTED_REF_LINES: 当前 数据 库 已 记 账 的 预算 数据 和 预算 消耗 数据 + 当前 已 记 账 
但 仍 未 COMMIT WORK 的 预算 数据 和 预算 消耗 数据 。 

在 此 类 方法 已 经 提供 了 相应 的 源 数据 来 文 撑 用 户 自 定义 期 间 检查 范围 的 计算 ， 且 在 此 点 
上 提供 BAID 允许 用 户 进行 检查 结果 的 修改 。 因 此 可 以 利用 该 类 方法 实施 增强 SPOT 来 满足 
用 户 自 定义 期 间 逻 辑 检查 。 

4) 用 户 自 定义 期 间 检 查 范围 的 主要 人 逻辑 如 下 . 

第 一 步 : 根据 类 CL_FMAVC_LEDGER 的 方法 VALUES_CHECK 中 的 参数 I_T_CHECK_ 
LINES 提取 将 要 被 检查 的 数据 。 

第 二 步 : 根据 类 CL_FMAVC_LEDGER 的 方法 VALUES_CHECK 中 的 参数 1_T_REFER- 
ENCE_LINES 提取 用 于 检查 的 参考 数据 ，I_T_POSTED_REF_LINES 提取 已 记 账 数据 。 

第 三 步 : 从 第 一 步 中 读 取 的 将 被 检查 数据 中 的 预算 消耗 数据 转换 为 期 间 将 被 检查 的 数 
据 ， 并 用 预算 消耗 期 间 从 第 二 步 中 读 取 并 转换 为 按期 间 的 用 户 检 查 参 考 数据 和 已 记 账 数据 。 

第 四 步 : 根据 第 三 步 转换 为 期 间 的 数据 (将 被 检查 的 期 间 数据 、 期 间 检 查 参 考 数据 、 
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期 间 已 记 账 数据 )， 然 后 根据 可 用 性 分 类 账 的 容 差 参数 数据 文件 ， 重 新 计算 其 预算 数据 和 预 
算 消耗 数据 为 1~ 被 检查 数据 的 期 间 累 计数 ， 而 非 全 年 数 ， 再 进行 可 用 性 重新 计算 检查 ， 并 
产生 相应 的 容 差 参数 消息 。 

第 五 步 : 将 第 四 步 检查 结果 的 容 差 参数 消息 类 型 写 回 到 SAP 的 标 检查 结果 中 。 案 例 实 
现 步骤 如 下 : 

1) 为 实现 用 户 自 定义 期 间 范 围 检查 建立 用 户 的 可 用 性 控制 分 类 账 Y4、Y5。 具 体 配置 
步骤 可 参见 案例 2 中 Y3 可 用 性 控制 分 类 账 的 设置 。 

2) 事务 码 SE24， 找 到 类 CL_FMAVC_LEDGER 的 方法 VALUES_CHECK， 双 击 显 示 该 方 
法 的 实现 代码 ， 找 到 该 方法 调用 BADI: BUAVC_LEDGER_CHECK 的 代码 处 ， 如 图 5.2.4-36 
所 示 。 


在 这 两 者 间 插入 增 
| 强 SPOT， 并 建立 一 
个 增强 SPOT 实 施 


此 
口 
TeE=->g f _ lede 
A 
i_check_horizon. 
三 _doc_chain 


aa 
i fi badi_ im_ Lparams— Lt 
_f_badi_in params-check_horizon 
_badi_im params-doc_ chain 
_badi_im params-— ceiltype i_ceiltype. 

_badi_im params-tolprof_set 1_t_tolprof_set. 

badi_ im_params-new_consumable = 1_val_hard plan_check. 
badi im params-new consumed = 1 val hard actual_ check. 
badi im params-total consumable 

E_s_ check_ result-consumable_budget. 

badi_ in params-total_consumed 

e_s check result-consumed amount. 


ee 
‘hire ll ll oir hire 


badi_ ch_params-msgty = e_s_ check result-msety. 
_badi_ch_params-ewvent = e_s_check_result-event. 
EE badi_ch params-first time = es check result-first time. 


CALL HaDI me-»g_ref_check badi->wvalues_check_modify 
EXPORTING 
9 


外 


5. 2.4-36 


找到 调用 BADI: BUAVC_LEDGER_CHECK 的 地 方 ， 然 后 在 此 代码 之 前 插入 一 个 用 户 的 
增强 SPOT 点 ， 并 实施 该 增强 SPOT 点 如 图 5. 2. 4-37 所 示 。 


9 IF NOT me->e ref check badi Wm LN LS 
1f badi_ im params-aldnr = me->g_f_ledger-aldnr. 
1 了 badi_im_params-1dgrstat = 1i_lderstat. 
1_f_badi_im_params-check_horizon = i_check_horizon. 
六 badi_ im params-doc_chain = 1i_doc_chain. 
1f badi_im params- ceiltype = 1_ceiltype. 
I 3 badi_ im params-tolprof_set = 1it tolprof_set. 
1f badi_im params-new_consumable = 1_vwal_hard plan_check. 
TE 了 badi im params-new_ consumed = 1_val_hard_actual_check. 
i f_badi_im params-total_ i 

= e_s_ check_ result— consumable _budget. 


图 5. 2.4-37 


在 该 处 插入 了 用 户 增强 SPOT: ZZ_CL_BUAVC_LEDGCER_01， 并 实施 该 增强 SPOT: ZZ_ 
RSET_VALUES_CHECK。 
3) 为 可 用 性 控制 分 类 账 自 定义 检查 期 间 范 围 建 立 函 数组 ZFMBCS_VCHECK 和 函数 Z 
FMBCS_USER_ANNUAL_CHECK。 
相关 程序 代码 可 参考 11. 4 可 用 性 控制 案例 3- 增 强 代码 。 
4) 为 增强 SPOT 的 实施 ZZ_RSET_VALUES_CHECK 增加 以 下 代码 ， 事务 码 SE19， 如 
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图 5. 2. 4-38 所 示 。 


Erweiterungsimplementierung |22 RSET VALUES CHECK | Aktiv 
/Eigenschaften Historie Technische Details 


Erweitertes Entwicklungsobjekt_ [CL BUAYC LEDGER | 


| 图 || 吕 j][ 写 | 名 || 且 |[ 宇 ] || 图 | 图 Source | 哮 Edtor]| 国 Source| 


Liste der Erweiterungsimplementierungs-Elamenie 


| Overwrite | Erweiterungsimplementierungs-Typ | Erw 


Erweiterungsspot | Programm 
| ZC BUAVC LEDGER_O1 CL_BUAVC LEDGER====== 人 ===== ER 
| Se 一 一 一 一 
单 击 “Source”， 在 下 面 录入 
尼 并 点 的 增强 代码 
列国 图 四 图 到 到 固 国 相应 的 增强 代码 


ROSE APR:CL_EITAVC_LEDCER===============CP/ 
本 
DATA: u s_ check result TYPE buave_s_ave_check result, 
weheeck node, 17PE 


IE me-»g_f_ ledger-aldnr = " Yd. 
ucheck mode = *T’. “* 按 月 累计 作为 预算 检查 的 期 间 范 围 | 
ENDIF. 


LIF me->g_f_ ledger-aldnr =“Y5 . 


图 5. 2.4-38 


为 该 增强 SPOT 的 实施 ZZ_RSET_VALUES_CHECK 增加 用 户 人 代码， 参考 11. 4. 3 可 用 性 
控制 案例 3- 增 强 SPOT 实施 代码 参考 。 


测试 : 
预算 数据 如 图 5. 2. 4-39 所 示 。 
本 I 
财 年 2016 
预算 类 别 _ 内蒙 
基金 | 
预算 期 间 


基金 中 心 [280001 | 总 经 办 

承诺 项 目 B000-04 房租 费 

基金 计划 | ren 

文本 | 

TC 金额 [1, 800. 00 se 分 本 代码 


期 间 
期 金额 (CNY) 
1 
2 
而 | 3 450.00 
4 
| 5 
6 450.00 
图 5. 2.4-39 


F-02 录入 一 张 2 月 的 预算 消耗 的 会 计 凭 证， 如下: 
记 账 期 间 为 2 月 ，Y4/YS 可 用 性 控制 分 类 账 都 没有 预算 ， 记 账 报错 如 图 5. 2. 4-40 所 示 。 
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储 证 日 期 2016. 02. 01| 。 任 证 类 型 [sa| 公司 代码 2800 
团 


过 账 日 其 [2016. 02. 01| 。 过 账 期 间 货币 [exY | 
凭证 编号 肉 部 | 财 年 2016| ”换算 日 其 2016. 02. 01 
参照 公司 往来 任 证 号 ee | 
凭证 抬头 文本 [ | 伙伴 业务 范围 | | 
页 数 [ 
Ee 
项 |PK| S| 部 门 | 科目 | 说明 ”| 基金 中 心 承诺 项 目 公司 码 | 金额 | 税金 税 
1 40 1000 51411500 其 它 的 280001 6000-04 2800 1.00 0.00 
2 50 11110201 中 国 银行 现金 -人 民 币 1000-01 2800 1.00- 0.00 


区 performance Assistant 


为 凭证 项 目 00001 超过 1.00 CNY ( 按 月 累计 控制 的 可 用 性 分 类 账 ) 的 
年 度 预算 


消息 号 FMAVC005 
诊断 


对 于 和 任 证 项 目 00001， 年 度 预算 超出 NY ( 按 月 累计 控制 的 可 用 性 分 类 账 )。 支 出 金额 上 的 巴 
算 控 制 ( 最 高 限度 类 型 志 芒 ) 为 下 划 有 效 性 控制 分 类 账 、 会 计 年 度 《 并 且 若 可 应 用 ， 现金 有 效 
性 年 ) 和 控制 对 象 的 组 合 提出 该 消息 : 


Y4/2016/-/71280001/600004/- 


癸 为 作证 项 目 00001 超过 1.00 CNY ( 按 月 累计 控制 的 可 用 性 分 类 账 ) 的 年 度 预算 SAP 


记 账 期 间 为 4 月 ，Y4 预算 为 450, 访 ?时 解 性 控制 分 类 账 预算 当月 为 零 ， 报 错 如 
图 5. 2. 4-41 所 示 。 


凭证 日 期 2016. 04. 30| ”从 证 类 型 [8&| ”公司 代码 2800| 

过 账 日 其 过 账 期 间 上 | 人 CNY 

任 证 编号 IFIat | 财 年 2016|1 ”换算 日 期 2016. 04. 30 

参 昭 公司 往来 储 证 号 

凭证 抬头 文本 [ | 快 伴 业 务 范围 

4 器 

项 |PK| S| 部 门 | 科目 [a | 承诺 项 目 ;基金 中 心 | 公司 码 | 金额 | 税金 | 
1 40 1000 51411500 的 6000-04 280001 2800 1.00 0.00 
2|50 11110201 中 国 银行 现金 -人 民 币 ”1000-01 2800 1.00- 0.00 


为 攒 证 项 目 00001 超过 1.00 CNY ( 按 特殊 月 累计 控制 的 可 用 性 分 类 账 ) 
的 年 度 预算 


消息 号 FMAVC005 


诊断 


对 于 凭证 项 目 00001， 年 度 预 算 超出 了 1.00 CNY ( 按 特殊 月 累计 控制 的 可 用 性 分 类 账 )。 支 出 金额 上 
的 预算 控制 《 最 高 限度 类 型 区 荡 ) 为 下 列 有 效 性 控制 分 类 账 、 会 计 年 度 《 并 且 若 可 应 用 ， 现金 有 
效 性 年 ; 和 控制 对 象 的 组 合 提出 该 消息 : 


Y5/2016/-/-/280001/600004/- 


有 @ 为 作证 项 目 00001 超过 1.00 CNY ( 按 特殊 月 累计 控制 的 可 用 性 分 类 账 ) 的 年 度 预算 SAp4 
图 5.2.4-41 


注 : 在 实际 实施 时 请 进行 详细 的 测试 ， 代 码 仅 为 参考 。 
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5.3 预算 控制 系统 报表 


5.3.1 标准 功能 报表 


PSM-FM-BCS 提供 了 一 些 SAP 标准 报表 ， 用 户 可 以 使 用 相关 事务 人 码 来 进 


1. 总 计 记录 报表 

总 计 标 准 报表 中 ， 主 要 提供 了 以 下 报表 : 
1) FMRP_RW_BUDGCET - 预算 总 览 
提供 按 


安 照 预算 处 理 分 列 的 RW 报表 ， 如 图 5. 3. 1-1 所 示 。 
6 数据 源 .… 


| 选择 值 _ 


行 报表 查询 。 


财务 管理 范围 5oo 回 
预 站 类 别 加 
版 本 [0 | 
会 计 年 度 [2016| 
| 选择 组 
| 预算 类 型 | 
或 价值 © [|] |] [多 ] 
EE 
| 或 价值 到 | [BB] 
| 基金 中 心 
| 或 价值 | 到 | [号] 
| 承诺 项 目 @ 
或 价值 | 到 [多 
功能 区 
或 价值 | 到 | [号 ] 
基金 程序 
或 价值 | 到 [号] 
图 5.3.1-1 
Q 预算 类 别 : 指定 要 查看 的 预算 类 别 ， 如 9F、9G 等 。 
@) 版 本 : 指定 预算 的 版 本 。 
@) 预算 类 型 : 限制 要 展示 的 预算 类 型 。 
由 账户 分 配 要 素 选择 : 限制 要 展示 的 账户 分 配 要 素 的 范围 。 
@) 单 击 此 按钮 执行 ， 生 成 报表 如 图 5. 3. 1-2 所 示 。 
名 人 禹 站 国 辐 | 村 全 园 | 吕 写 般 列 M4 MH 中 党 党 饥 闻 
me 人 | 预算 报表 Date: 2017. 06. 01 Page: 1/ 1 反映 不 同 预 算 处 理 
… 国 现金 有 效 年 从 财务 管理 范围 2800 BestRun China FN 支付 预算 下 形成 的 预算 
' 国 功能 范围 <^ 会 计 年 度 2016 0 
“ 国 基金 ~ pp 
- Co 基金 /组 本 功能 范围 /组 村 
| 变动: 祯 算 类 型 | 预算 类 型 /组 Z001 基金 计划 /组 四 
7 铝 * 预 惫 类 型 现金 有 效 年 份 工作 流 状态 /组 全 部 
*” 国 z000 集团 预算 
， 国 z001 下 级 预算 资金 中 心 /承诺 项 当前 结算 原 预算 退货 补充 传输 一 发 
加 | 基金 中 心 /承诺 项 目 383, 100 383, 100 
I 癌 2800 2800 公 司 民 码 基金 中 心 18, 000 18, 000 
6000-03 水 电费 18, 000 18, 000 
al 280001 ”总 经 办 365, 100 365, 100 
: 5000-02 也 业务 收入 1, 200- 1, 200- 
E 6000-01-01 材料 划 = 水 泥 36d4, 200 364, 200 
6000-02 人 工 费 300 300 
6000-04 房租 费 1, 800 1, 800 
图 5. 3. 1-2 
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2) FMRP_RW_BUDVER - 预算 版 本 的 比较 
提供 不 同 预 算 版 本 的 预算 数据 比较 ， 操 作 如 图 5. 3. 1-3 所 示 。 


| 选择 值 
财务 管理 范围 区 Lja] 
预算 类 别 加 
版 本 【1 AE 
带 版 本 @ 石 | 
会 计 年 度 2016 
| 
预 竺 天 型 
或 价值 9 | | 本 | [3B] 
EE t 和 
或 价值 | 到 S 
基金 中 心 0 
或 价值 到 | [区 
承诺 项 目 
或 价值 | 到 [E3 
功能 区 
或 价值 到 | [] 
基金 程序 
或 价值 | 到 [BS | 


图 5.3.1-3 


QD 版 本 : 指定 要 比较 预算 的 版 本 1。 

@) 带 版 本 : 指定 要 比较 预算 的 版 本 2。 

(3) 预算 类 型 : 限制 要 展示 的 预算 类 型 。 

(4) 账户 分 配 要 素 选 择 : 限制 要 展示 的 账户 分 配 要 素 的 范围 。 
(3) 单 击 此 按钮 执行 ， 生 成 报表 如 图 5. 3. 1-4 所 示 。 


鲁 量 多 ~ 


动 天 | a 2 i 本 
-到 : 搞 届 关 二 所 忆 引 ZO01 基金 计划 两 个 
疝 * 预算 类 型 现金 有 效 年 份 工作 流 状态 /A 人 
， 国 z000 集团 祯 算 
' 国 Z001 下 级 祯 算 资金 中 心 /承诺 项 目 版 本 0 版 本 Z01 
奖 | 基金 中 心 /承诺 项 目 383, 100 220 
al 2800 2800 公 司 代码 基金 中 心 18, 000 
加 280001 ”总 经 办 365, 100 220 
5000 收入 
5000-02 其 他 业务 收入 1, 200- 
BOOO-O1 材料 费用 
6000-01-01 材料 费用 -水 泥 364, 200 220 
6000-01-02 材料 费用 -砖头 
6000-02 大 工 费 用 300 
BO00-04 房租 费 1, 800 
图 5. 3. 1-4 


3) FMRP_RW_BUDCON - 预算 消耗 的 概览 

提供 预算 及 预算 消耗 和 可 用 报表 ， 如 图 5. 3. 1-5 所 示 。 

Q 指定 要 查看 的 预算 类 别 、 版 本 、 年 度 。 

@) 账户 分 配 要 素 选 择 : 限制 要 展示 的 账户 分 配 要 素 的 范围 。 
@) 单 击 此 按钮 执行 ， 生 成 报表 如 图 5. 3. 1-6 所 示 。 
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数据 源 … 


| 选择 什 
财务 管理 范围 | 要 而 9 
预 让 类 别 区 
版 本 0 5 
奔 计 年 度 [2016| 
基金 
或 价值 到 [ | [总 ] 
基金 中 必 = 
或 价值 到 | 藉 
承诺 项 目 9 
或 价值 | 到 [S|] 
功能 区 
或 价值 到 | [全 ] 
基金 程序 
或 价值 | 到 [号 | 


图 5.3.1-5 


基金 /组 村 功能 范围 /组 本 
基金 计划 /组 本 现金 有 效 年 份 
资金 中 心 /承诺 项 目 本 消 可 机 委 ] 、 
基金 中 心 /承诺 项 目 346, 920 496, 667— 843, 587 383, 940 496, 667- 
2800 ”2800 公 司 代 码 基 金 中 心 18, 000 5, 000 13, 000 18, 000 
5000-02 其 他 业务 收入 
6000-01-01 材料 费用 -水 泥 
6000-03 水 电费 用 18, 000 5, 000 13, 000 18, 000 
280001 总 经 办 328, 920 501, 667— 830, 587 365, 940 496, B67T— 
5000 收入 
5000-01 主 营 收 入 
5000-02 其 他 业务 收入 1, 200- 501, 801- 500, 601 1, 200- 501, 801- 
6000 费用 
6000-01 材料 费用 
6000-01-01 材料 费用 -水 泥 328, 200 134 328, 066 364, 200 134 
6000-01-02 材料 费用 -砖头 840 
6000-02 人 工 费 用 120 120 300 
6000-03-01 水 费 5, 000 
6000-04 房租 费 1, 800 1, 800 1, 800 
图 5.3.1-6 


可 消费 预算 : 是 指 可 用 性 控制 分 类 账 9H、91 可 用 性 分 控制 分 类 账 的 预算 源 金额 。 

消耗 预算 : 是 指 可 用 性 控制 分 类 账 9H、9I 可 用 性 分 控制 分 类 账 的 预算 消耗 金额 。 

可 用 金额 : 可 消费 预算 -消耗 预算 。 

当前 结算 : 这 里 实际 上 应 该 为 当前 预算 ， 是 指 在 9F 、9G 预算 类 别 中 存在 的 预算 ， 需 要 
注意 的 是 9F、9%G 里 的 预算 与 可 用 性 控制 分 类 账 (如 9H/91) 里 的 预算 源 金额 不 等 同 ， 因 为 
可 用 性 控制 分 类 账 的 预算 源 和 消耗 源 存在 筛选 条 件 。 

承诺 /实际 ， 实际 消耗 分 类 账 9AZ9B 中 存在 的 预算 消耗 数据 。 

4) FMRP_RW_EFFYEAR- 根 据 现金 有 效 年 度 的 预算 总 览 

提供 按照 现金 有 效 年 度 分 列 9F 付款 预算 、9G 承诺 预算 的 预算 概览 。 需 要 9F 或 9G 预 
算 类 别 启用 现金 有 效 年 度 的 时 间 区 间 。 操 作 如 图 $. 3. 1-7 所 示 。 
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总 计 383, 940 3, 000 1, 200 1, 800 
2800 ”2800 公 司 代 码 基 金 中 心 18, 000 
280001 总 经 办 365, 940 3, 000 1, 200 1, 800 
天 WW 一 = 
TCT 
”5000-02 ”其 他 业务 收入 1, 200- 
| 
”6000-01 “材料 费用 
ESOOOSOIEOT 村 和 用 SEE | 364, 200 3, 000 1, 200 1, 800 
图 5.3.1-8 


标准 报表 定义 只 支持 展开 三 个 年 度 的 现金 有 效 年 度 。 
5) FMB_B02 - 按 处 理 的 预算 视图 
提供 按照 预算 处 理 的 预算 清单 报表 ， 并 可 追查 到 相应 的 预算 凭证 明细 。 操 作 如 图 5.3.1-9 


所 示 。 


6 JS 人 类 回 
基金 管理 范围 
mi 国 人 @ 2800 


| 志和 期 间 


| 资金 中 心 | 到 ] 或 组 
关键 日 期 2016. 06. 01 


| 承诺 项 目 


呆 ssl | [| 
预 和 类 别 加 到 | | E33| 
值 类 型 © Bl 

3 


FE 
预算 类 型 ZO001 到 


图 5.3.1-9 
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Q FM 范围 : 指定 要 查询 的 财务 管理 范围 。 

@) 账户 分 配 要 素 选择 ， 限制 要 展示 的 账户 分 配 要 素 的 值 范 围 。 

@) 预算 数据 : 指定 预算 数据 的 版 本 、 预 算 类 别 、 值 类 型 (B1 预算 、R1 已 下 达 、S1 统 
计 ， 针 对 三 种 预算 类 型 ) 、 预 算 类 型 。 注 意 值 类 型 和 预算 类 型 要 相 匹 配 。 

@ 年 度 : 指定 预算 年 度 。 
生成 报表 如 图 5. 3. 1-10 所 示 。 


@@) 单 击 此 按钮 执行 ， 
按 处 理 的 预算 视图 
基金 管理 范围 
预算 类 别 
上 旺 本 


全 由 心 ” 承诺 项 目 


“文档 年 度 | 分 录 任 证 


目 全 预 惫 过 程 | 
6000-03 "ENTR 
5000-02 ENTR 


6000-01-01 ENTR 
ENTR 
6000-02 ENTR 
ENTR 
6000-04 ENTR 


过 
已 过 账 的 


35,999.97 


2800 (CNY) 
9F 
nnn 
工作 流 状态 文本 | 全 
EE 18,000.00 
et i2000- | 


指定 用 途 的 

已 过 账 的 120.00 
指定 用 途 的 180.00 
已 过 账 的 1,800.00 


单 击 ， 可 以 追 
加 到 凭证 行 项 
目的 明细 (如 
下 图 二 ) 


“| 作证 行 | 版 本 | 任 证 类 型 | 处 理 | 财 年 | 预算 类 型 


| 本币 金额 基金 | BP| 基金 


h 心 承诺 项 目 


2016 2000000069 000001 0 


Z001 输入 2016 下 级 公司 预算 ”18,000.00 


2800 


图 5.3.1-10 


6) FMKFR01 - 使 用 关键 值 评估 


按照 关键 统计 指标 来 查看 相应 报表 数据 ， 操 作 如 图 5. 3. 1-11 所 示 。 


全 


QD 指定 要 查看 预算 数据 的 财务 管理 范围 、 版 本 、 年 度 。 
Q@ 账户 分 配 要 素 选 择 : 限制 要 展示 的 账户 分 配 要 素 的 范围 。 
(3) 指定 要 显示 数据 的 关键 统计 指标 ， 并 指定 指标 的 预算 类 别 、 现 金 有 效 年 度 (如果 预 
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| 财务 管理 范围 区 

| 版 本 加 

| 财 年 2016 

预 和 机 下 后 笑 泽 
基金 到 | 中 
各 期间 到 [| 
基金 中 心 [2) 到 
承诺 项 目 | 到 | 
基金 计划 到 | [| 
和 对 象 的 选择 

区 次 重 选择 FM 科目 分 配 变 式 名 称 
于 于 重金 管理 科目 设置 待 显示 的 关键 指标 
关键 值 CURRENT_BDGT_AB 预算 类 别 [er| 
关键 值 2 CURRENT_BEDGT_AB 预算 类 别 [ac| 现金 有 效 年 份 2016 
关键 值 3 
关键 值 4 © 
关键 值 5 
图 5.3.1-11 


算 类 别 激活 了 现金 有 效 年 度 ) 。 最 多 支持 5 个 关键 统计 指标 ， 每 一 人 
可 根据 自己 的 需求 配置 相应 的 关键 统计 指标 。 
@@ 单 击 此 按钮 执行 ， 生 成 报表 如 图 5. 3. 1-12 所 示 。 
基金 管理 预算 - 关键 指标 报表 


每 个 关键 指标 单独 一 列 


财务 管理 区 显示 2800 (CNY 
会 计 年 度 Dns 2016 
预算 类 别 付款 
版 本 000 
国 ) 辑 本 而 | 殴 恒 由 医 [ 敬 相国 二 着 在 由 | 夯 和 
基金 | BP ”| 基金 中 心 ”| 承诺 项 目 。 “| 基金 计划 当前 预算 (总 计 ) 年 84 此 当前 预算 (总 计 ) 年 &1 
nn ee 347,759.69- san 1,200.00- 
wm 347,759.69- wun 1,200.00- 
347,759.69- sn 1,200.00- 
2800 TT? 18,000.00- 0.00 
5000 1 = 0.00 。 0.00 
0.00 0.00 
2800-2017-01 0.00 0.00 
2800-2017-02 0.00 0.00 
5000-01 7 . 0.00 。 0.00 
| 0.00 | 0.00 
2800-2017-01 0.00 0.00 
2800-2017-02 0.00 0.00 
图 $. 3. 1-12 


7) FMAVCR01 - 年 度 值 的 概览 


个 指标 ， 单独 一 列 。 用 户 


提供 可 用 | 预算 消耗 可 用 金额 报表 ， 如 图 5. 3. 1-13 


所 示 。 

砚 务 管理 范围 [dl 

| 财 年 2016 

| 控制 分 类 账 【1) Ea 

村 目 分 醒 类 型 
下 列 指定 的 科目 是 : 

| 回 控制 对 象 

| Om 2 

| 口 过 账 地 址 
ET 

基金 到 

预 息 期 间 到 

基金 中 心 到 
承 江 顺 目 【3) | | 到 | | 

| | 


基金 计划 | 到 


| 仿 妇 属性 的 限制 


熙 多 重 选择 FM 科目 分 配 变 式 名 称 


国 格式 选项 J = 二 
| 显示 选项 


合用 视图 支 上 全 人 @ 
使 用 视图 收入 金额 5 】 


| 录 大 使 用 革 @@》 100. 00 
7 口 
| 恨 售 年 度 检查 的 对 象 Ml 

口 


| AWC 要 素 的 层次 结构 视图 


图 5.3.1-13 


277 


Q 指定 要 查看 的 可 用 性 控制 分 类 账 、 会 计 年 度 、FM 范围 。 

@) 科目 分 配 类 型 : 指定 账户 分 配 要 素 的 限制 选择 范围 使 用 在 哪个 地 址 上 : 控制 对 象 
( 即 控制 对 象 地 址 ) 、 预 算 地 址 、 过 账 地 址 。 

@) 账户 分 配 要 素 选 择 : 限制 第 @ 中 指定 地 址 上 其 账户 分 配 要 素 的 范围 。 

@ 使 用 视图 “支出 金额 ”: 支出 类 承诺 项 目 (30+3 的 承诺 项 目 ) 的 预算 和 消耗 按 正 数 
显示 ， 收 入 类 承诺 项 目 (30+2 的 承诺 项 目 ) 按 负数 显示 ， 通 常 在 指定 承诺 项 目 为 支出 类 的 
时 候 使 用 。 

@) 使 用 视图 “收入 金额 ”: 支出 类 承诺 项 目 (30+3 的 承诺 项 目 ) 的 预算 和 消耗 按 负数 
显示 ， 收 入 类 承诺 项 目 (30+2 的 承诺 项 目 ) 按 正 数 显示 ， 通 常 在 指定 承诺 项 目 为 收入 类 的 
时 候 使 用 。 

@ 最 大 使 用 率 : 通常 默认 为 100%。 指 定 可 用 性 控制 分 类 账 中 的 预算 源 数据 使 用 此 百 分 
比 转换 为 最 大 可 使 用 预算 后 ， 根 据 当 前 可 用 性 控制 分 类 账 中 的 预算 消耗 数据 进行 检查 ， 并 触 
发 容 差 参数 中 指定 的 消息 ， 比 如 是 和 否 会 出 现 超 预算 (赤字 ) 情况 。 这 是 一 种 推算 模拟 类 的 
功能 。 注 意 : 如 果 转 换 出 的 最 大 可 使 用 预算 为 负数 ( 即 负 预 算 时 ) ， 则 将 使 用 0 金额 作为 最 
大 可 使 用 预算 。 

CO 仅 显 示 预 算 赤 字 : 选择 上 ， 则 只 看 可 用 性 控制 分 类 账 中 超出 预算 金额 的 条 目 。 

(@ 仅 含 年 度 检查 的 对 象 : 选择 上 ， 代 表 只 看 控制 分 类 账 中 检查 期 间 范 围 为 年 度 的 控制 
对 象 。 注 : 可 用 性 控制 分 类 账 的 期 间 检查 范围 配置 ， 可 以 为 三 种 : 年 度 检 查 、 整 体检 查 、 检 
查 期 间 完全 由 为 FM 主 数据 输入 的 基金 相关 的 设置 确定 〈 即 由 控制 对 象 地 址 中 的 基金 主 数据 
来 决定 ) 。 前 两 种 在 控制 分 类 账 上 被 指定 后 ， 还 可 以 通过 用 户 的 派生 策略 规则 来 改变 期 间 检 
查 范 围 。 

(@) AVC 要 素 的 层次 结构 视图 : 选择 上 ， 则 在 输出 的 报表 中 每 行 仅 显 示 一 个 科目 分 配 要 素 ， 
并 且 为 所 有 金额 列 计算 小 计 。 可 以 通过 更 改 层 次 结构 级 别 修改 这 些小 计 的 计算 。 如 果 不 选 择 
上 ， 使 用 合计 的 科目 分 配 要 素 的 值 ， 在 一 行 中 显示 所 有 控制 对 象 。 在 此 情况 下 将 不 计算 小 计 。 

参数 录入 完成 后 ， 按 (F8〉 键 执行 生成 报表 ， 如 图 $. 3. 1-14 所 示 。 


控制 对 象 数据 : 年 度 值 


财务 管理 范围 2800 (CNY) 基金 

会 计 年 度 2016 预算 期 间 

控 掉 办 米 吴 nu 其 全 吉 圭 的 而 日 计划 
马 | 全 || 础 | 号 | 旦 | [5) @ @ 
控制 对 象 的 层次 结构 - 预算 地 址 - 记 账 地 址 | 消耗 品 爹 额  。 已 分 配 资 侈 | ”可 用 金额 | 
7 名 < 几 个 基金 中 心 值 > 346,919.69 496,667.00- 843,586.69 

二 0 1 18,000.00 5,000.00 13,000.00 

7 Be 6nnnn03 18,000.00 5,000.00 13,000.00 


| /J/2800/600003/- 她 
| B280001/60000301/- 
A 


了 /280001160000301/- -人 


18,000.00 
0.00 
| 5,000.00 


图 5. 3. 1-14 


QD 控制 对 象 地 址 ， 由 于 选择 了 “AVC 要 素 的 层次 结构 视图 ”， 因 此 按照 基金 中 心 的 层 
次 结构 来 汇总 控制 对 象 地 址 。 通 过 可 用 性 控制 分 类 账 的 控制 对 象 派 生 策略 规则 得 到 。 

Q@@ 可 用 性 控制 分 类 账 中 预算 源 数据 的 预算 地 址 。 

(3 可 用 性 控制 分 类 账 中 预算 消耗 数据 的 记 账 地 址 在 预算 结构 中 的 索引 预算 地 址 。 

(@ 可 用 性 控制 分 类 账 中 预算 消耗 数据 的 记 账 地 址 。 
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格 ) 


注 : 以 上 四 点 的 地 址 索引 对 应 关系 ， 存 在 于 表 FMBASIDX (预算 结构 和 AVC 的 索引 表 
中 。 

@@ 消耗 品 金额 : 可 用 性 控制 分 类 账 中 的 预算 金额 。 

(@) 已 分 配 资金 : 可 用 性 控制 分 类 账 中 的 预算 消耗 金额 。 

@ 可 用 金额 : 可 用 性 控制 分 类 账 中 预算 金额 -可 用 性 控制 分 类 账 中 的 预算 消耗 金额 。 

8) FMAVCR02 - 全 面值 的 概览 

提供 可 用 性 控制 分 类 账 按 整 体 控制 的 预算 、 预 算 消耗 可 用 金额 报表 ， 如 图 5.3. 1-15 所 示 。 


财务 管理 范围 [1) 2800 
控制 分 类 账 加 
和 有 可 
下 列 指定 的 科目 是 : | 
加 控制 对 象 
口 预算 地 址 © 
口 过 账 地 址 


科目 分 配 的 选择 


基金 | | 到 | 
预算 期 间 | | 到 [ | 
基金 中 心 | “| 到 

承诺 项 目 | 到 

基金 计划 | | 到 | 

| 仿照 属性 的 限制 ms 和 

区 多 重 选择 FM 科目 分 配 | 变 式 名 称 

生 格 玉 大 | 

显示 选项 

使 用 视图 支出 全 痢 回 

使 用 视图 收入 金 新 ' ® 

好 大 使 用 于 @》 100. 00| 

俊 显示 预算 赤字 回 

仅 带 全 面 检查 的 对 象 回 

AVC 要 素 的 层次 结构 图 @》 回 

图 $. 3. 1-15 


以 上 中 ~@、@ 与 报表 FMAVCR01 - 年 度 值 的 概览 里 作用 相同 ， 不 再 重 述 。 
仅 带 全 面 检查 的 对 象 : 选择 上 ， 代 表 只 看 控制 分 类 账 中 检查 期 间 范 围 为 整体 的 控制 对 象 。 
参数 录入 完成 后 ， 按 〈F8》 键 执行 ， 生 成 报表 如 图 5.3. 1-16 所 示 。 


控制 对 象 数据 : 全 面值 


财务 管理 范围 2800 (CNY) 基金 < 空格 
控制 分 类 帐 X2 预算 期 间 < 空 
控制 地 址 下 ， 按 基金 中 心 28000 
照 年 度 来 展开 基金 支持 的 项 目 计划 < 空格 
Ea 
控制 对 象 的 全 面值 | 消耗 品 金 额 | 已 分 本 资金 可 用 全 额 | 
™ Bs-/-/280001/6000010172 0.00 134.00 134.00- 图 
: I2019| 0.00 134.00 134.00- 
> ®8 -/-/280001/60000301/- 0.00 5,000.00 5000.00- 回 
， 用 2016 0.00 5,000.00 5,000.00- 
图 5.3.1-16 
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9) FMAVCDIFF - 显示 不 一 致 

用 来 检查 可 用 性 控制 分 类 账 中 的 预算 数据 与 其 筛选 源 的 预算 数据 、 预 算 消 耗 数据 与 预算 
消耗 记 账 数据 (分 类 账 9A/9B) 之 间 的 差异 ， 如 果 出 现 差异 ， 通 常 需要 使 用 FMAVCREINIT 
来 重建 可 用 性 控制 分 类 账 。 操 作 如 图 5. 3. 1-17 所 示 。 


当 加 


财务 管理 范围 
财 年 
控制 分 类 账 


i 
iSIlom 
2 
| 二 


限制 评 从 
品评 上 所 有 数据 他 
门人 限于 消 糙 的 金额 局 
品 惧 限于 可 消耗 多 额 


| 选择 科目 分 本 
基金 

预算 期 间 
基金 中 心 | “| 到 | 
承诺 项 目 | | 到 | [号 河 
基金 计划 到 | EE 


| 
] 


控制 基业 
[= i 
口 人 a 未 -到 


图 5.3.1-17 


@) 评估 所 有 数据 : 评估 检查 可 用 性 控制 分 类 账 中 的 两 种 类 型 数据 ， 即 预算 数据 和 预算 
消耗 数据 。 

@) 仅 限 于 消耗 的 金额 : 仅 评 估 检 查 可 用 性 控制 分 类 账 中 的 预算 消耗 数据 。 

@@) 仅 限 于 可 消耗 金额 : 仅 评 估 检 查 可 用 性 控制 分 类 账 中 的 预算 数据 。 

@@ 选择 科目 分 配 : 限定 要 评估 的 账户 分 配 要 素 值 范 围 。 

@) 仅 显 示 一 致 性 : 选择 上 代表 在 输入 结果 中 只 显示 不 一 致 的 数据 。 

按 〈(F8〉 键 执行 ， 生 成 报表 如 图 5. 3. 1-18 所 示 。 


数据 不 一 致 : 年 度 值 
财务 管理 范围 
会 计 年 度 
控制 分 类 账 
EE 


AVC 控制 对 象 


mm 要 看 站 只 两 ] 奖 未 FT 


”8a -/-/2800/600003/- 18,000.00 18,000.00 0.00 “5000.00 5,000.00 0.00 
”8 -/-/280001/500002/- 1,200.00- 1,200.00- 0.00 501,801.00- 501,801.00- 0.00 
”8 -/-/280001/60000101/-| 328,199.69 328,199.69 0.00 134.00 134.00 0.00 
”8 -/-/280001/600002/- 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
* CEH-/280001/600004/- 1,800.00 1,800.00 ”0.00 0.00 0.00 0.00 


图 5.3.1-18 
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消耗 品 金额 : 可 用 性 控制 分 类 账 中 的 预算 金额 。 

总 预算 分 扒 : 筛选 源 中 的 预算 金额 。 

差异 1: “消耗 品 金额 ”和 “总 预算 分 扒 ” 两 者 间 的 差异 ， 阁 为 零 ， 则 代表 数据 一 致 。 

已 分 配 资金 : 可 用 性 控制 分 类 账 中 的 预算 消耗 金额 。 

总 过 账 分 摊 : 预算 消耗 记 账 数据 (来 自 9A 或 9B 分 类 账 ， 取 决 于 可 用 性 控制 分 类 账 预 
算 来 源 数 据 的 预算 分 类 账 ，9F 对 应 9A 预算 消耗 过 账 ，9G 对 应 9B 预算 消耗 过 账 ) 。 

2. 行 项 目 报表 

1) FMB_B01 - 按 凭证 类 型 的 预算 视图 

如 图 5.3.1-19 所 示 。 


gl 证 类 型 挤 慷 算 移 图 


=| 分 类 加 | 
FM 范围 2800 
| | 
基金 到 | [号 | 或 组 
预算 期 间 9 到 | [全 |] 或 组 中 
资金 中 心 1 到 | [总] 或 组 
关键 日 期 017. 06.02 加 
承诺 项 目 | 到 [S| 或 组 | 
年 度 承诺 项 目 2016| 
基金 支持 的 程序 | 到 [S| 或 组 I 
预 要 要 拓 
版 本 cm | 
预算 类 别 【2) | 凶 | 1 
信 类 型 [B1| 
预算 类 型 Z001 到 [号 | 
任 证 类 型 到 
要 于 生 度 甸 类 
| 会 计 年 度 9 [2016 到 2016| 


图 5.3.1-19 


Q 基金 管理 科目 设置 : 指定 账户 分 配 要 素 的 筛选 限制 值 范围 。 

@) 预算 数据 : 指定 要 查看 的 预算 数据 的 版 本 、 预 算 类 别 、 值 类 型 、 预 算 类 型 、 凭 证 类 
型 ， 注 意 要 保持 值 类 型 、 预 算 类 型 、 赁 证 类 型 三 者 匹配 的 一 致 性 。 

@@) 会 计 年 度 : 指定 要 看 的 预算 数据 的 年 度 。 

他 单 击 加 按钮 ， 可 以 设置 更 多 字段 的 筛选 条 件 ， 如 网 5. 3. 1-20 所 示 。 


[ 蔬 ] 男 ] | 动态 的 法 反 
~ 铝 参 洛 人 RE 预算 分 录 任 证 
" 国 文档 年 度 过 账 日 期 


… 国 分 录 作证 编号 

… 国 分 录 任 证 生 

… 国 文档 族 号 码 

… 国 内 部 预 半 过程 

… 国 承诺 页 目 类 别 

… 国 现金 有 效 年 份 
… 国 源 应 用 程序 = 


图 5. 3. 1-20 
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@) 单 击 此 按钮 执行 ， 生 成 报表 如 图 5. 3. 1-21 所 示 。 
按 和 凭证 类 型 的 预算 视图 | 


基金 管理 范围 2800 (CNY) 基金 
预算 类 别 9F 预算 期 间 
瞩 本 nnn 基金 吉 持 的 程 席 
基金 中 心 “ 承诺 项 目 “| 任 证 ，“| 任 证 类 型 交 本 | 优 证 杖 态 文本 | 冲 消 状态 文 本 | 输入 | 返回 | i 发 送 | 已 接收 | 所 有 总 计 
2800 5000-02 ”2001 。 | 下 级 公司 预算 任 证 “| 已 过 账 的 冲销 的 1,200.00- 0.00 0.00 0.00 1,200.00- 
下 级 公司 预算 估 证 。 已 过 账 的 回转 1,200.00 0.00 中 而 0.00 0.00 1,200.00 
6000-01-01 下 娥 公司 预算 任 证 “已 过 账 的 回转 1,200.00- 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00- 
下 级 公司 预算 任 证 已 过 账 的 冲销 的 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 200.00 
15000-03 下 绥 公 司 预 算 任 证 已 过 账 的 正常 18,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 
280001 5000 ~ 。 “下 级 公司 预算 赁 证 已 过 账 的 回转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 361.00 
NT 名 公司 jj 已 过 账 的 冲销 的 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 361.00- 


单 击 ， 可 妃 查 该 行 数 据 的 明细 行 项 LL 


货币 图 二 
预算 类 别 目 列表 ， 如 图 二 


“文档 年 度 | 分 录 作 证“ “ 凭证 行 | 版 本 | 任 证 类 型 处 理 | 财 年 预算 类 型 | 基金 | BP 基金 中 心 承 请 IE 其余 计划 | 。 本 币 金额 | 货币 YCE | 用户 字段 01 
2016 | 2000000069 000001 0 Z001 输入 ” 2016 下 级 公司 预算 2800 6000-03 18,000.00 CNY 


图 5.3.1-21 


2) FMEDDW - 显示 预算 分 录 凭证 
提供 按照 预算 赁 证 分 录 行 项 目 来 显示 预算 数据 。 执 行 生 成 报表 如 图 5. 3. 1-22 所 示 。 


| 需 人 蓄 王 友 兢 从 在 园 
贸 回 县 怕 名 宇 有 到 下 和 癌 站 | 贡 雪 于 告 由 基于 作业 的 成 本 核算 | 转 唾 选 条 号 保 存 | 加 加 寺 | 4 
财务 管理 范围 2800 
货币 CNY 
预算 类 别 付款 


“文档 年 度 | 分 录 任 证 ““ 作证 行 “版 本 | 作证 类 型 处 理 ， 财 年 预算 类 型 。 “| 基金 BP 基金 中 心 承诺 项 目 车 侈 计划 | 本 币 全 字 | 货币 ， YCE | 用 户 字段 0: 
2016 1000000000 000001 0 Z000 [输入 12016 集团 预算 280001 6000-01 100.00 CNY 
1000000003 000001 0 Z000 输入 2016 集团 预算 280001 6000-01 100.00- CNY 
1000000004 000001 0 Z000 输入 2016 集团 预算 280001 6000-01 100.00 CNY 
1000000005 000001 0 Z000 输入 2016 集团 预算 280001 6000-01 100.00- CNY 
1000000006 000001 0 Z000 输入 2016 集团 预算 280001 6000-01 100.00 CNY 
图 5. 3. 1-22 


3) FMLIDW - 显示 更 改 凭 i 

提供 按照 预算 凭证 分 录 行 项 目 来 显示 预算 数据 及 其 修改 。 

3. 定期 视图 报表 

1) FMB_PT01 - 总 计 记 录 

查看 以 预算 数据 为 主导 带 有 预算 实际 消耗 和 预算 承诺 消耗 的 数据 ， 操 作 如 网 5.3. 1-23 所 示 。 

对 预算 数据 选择 参数 ， 仔 细 观 察 ， 基 本 形成 了 可 用 性 控制 分 类 账 预算 数据 筛选 条 件 ， 这 
意味 着 可 对 应 可 用 性 控制 分 类 账 的 预算 源 筷 先 条件 来 看 相应 的 报表 。 

按 《F8〉 刍 ,执行 生成 报表 如 图 5. 3. 1-24 所 示 。 

预算 : 预算 数据 。 

付款 ; 预算 消耗 中 的 值 类 型 为 57、61、64、66、95 的 预算 消耗 。 注 : 启用 的 预算 类 别 
和 实际 更 新 参数 ， 要 支持 预算 消耗 记录 跟踪 到 付款 阶段 ( 即 57 的 值 类 型 ) 。 
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肥 天 大 碍 及 奈 的 基 避 - 流 其 总 六 座 筑 训 详 / 秋 际 上 计 


好 及 分类 加 
基金 管理 范围 
FM 范围 5oo 回 
| 基金 管 理科 目 设置 ea 
基金 到 [号] 或 组 [ 
预 兽 期 间 到 [ 怠 ] 或 组 [ 
资金 中 心 | 到 | [号 ] 或 组 [ 
关键 日 期 2017. 06. 02 
承诺 项 目 到 [多 或 组 [ 
年 度 承诺 项 目 2016| 
变 式 1000| 
基金 支持 的 程序 | 到 | 四 或 组 下 
预 营 数据 
| 版 本 0 | 到 [| 
预算 类 别 回 到 站 
值 类 型 可 
预算 类 型 | 3 国 国 
会 计 年 度 参数 
会 计 年 度 2016 到 2016 
图 5. 3. 1-23 


A 双击 非 汇总 行 相关 数据 ， 可 
基金 管理 范围 以 追踪 到 其 对 应 明细 
预算 类 别 一 一 


承诺 项 目 


| 


“| 处 理 | 类 型 | 1 


6000-01-01 5 中 = 
134.00- 134.00- 

364,199.66 364,199.66 

6000-01-02 5 8340.00 840.00 
840.00 840.00 

日 300.00 m 300.00 

300.00 300.00 

1,800.00 1.799.00 

1.00 1.00- 

ENTR 2001 1,800.00 1.800.00 1.800.00 1,800.00 


预算 -付款 ， 预算 数据 -付款 。 
2 票 : 预算 消耗 中 值 类 型 为 4 、60 的 预算 消耗 。 
预算 -发 票 : (预算 -付款 ) -发 票 。 
未 清 项 : 预算 消耗 中 的 值 类 型 不 在 发 票 、 付 款 的 值 类 型 中 的 其 他 值 类 型 ， 比 如 50 购买 
申请 、51 采购 订单 ， 这 样 的 承诺 预算 消耗 。 
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双击 非 汇 总 行 上 的 预算 或 预算 消耗 数据 ， 可 以 追查 该 行 上 相应 的 数据 明细 ， 如 下 : 
追查 预算 数据 
在 图 $. 3. 1-25 中 ， 再 双击 相应 行 ， 即 可 追查 到 预算 凭证 


基于 阻碍 跟踪 的 期 间 - 预算 行 虚拟 承诺 /实际 行 项 目 


基金 管理 范围 2800 (CNY) 
预算 类 别 9F 
版 本 mm 


FMA “ 任 证 编号 | 行 项 目 |z 预算 /实际 | 付款 |2 预算 -付款 | 发票 z 预算 发 票 未 清 项 |z 可 用 的 预算 


|2800 TT " 300.00 " 300.00 " 300.00 " 300.00 
1000000148 000001 120.00 120.00 120.00 120.00 
1000000152 000001 180.00 180.00 180.00 180.00 
图 5.3.1-25 
追查 预算 消耗 数据 


在 图 5.3.1-26 中 ， 双 击 行 ， 即 可 追查 到 预算 消耗 的 基金 凭证 
承诺 /实际 合计 记录 


财务 管理 范围 2800 
自 会 计 年 度 2016 
至 会 计 年 度 2016 
承诺 项 目 6000-01-01 
基金 中 心 280001 


FMA | 基金 | BP | 基金 中 心 | 承诺 项 目 。 | 值 类 型 “ 金额 类 型 货币 ”| 承诺 /实际 | 承诺 /实际 | 统计 字段 
2800 280001 6000-01-01 发 票 初始 的 ”CNY 130.00 
2800 280001 6000-01-01 初始 的 ”CNY 1.00 
2800 280001 6000-01-01 初始 的 ”CNY 2.00 
图 5. 3. 1-26 


2) FMB_PL01 - 行 项 目 
与 事务 码 FMB_PTO1 st ee 提供 输出 的 报表 为 到 行 项 目 级 报表 (没有 汇 
总 ) ， 相 当 于 事务 码 FMB_PT01 的 行 追 查 出 来 的 结果 ， 如 图 5. 3. 1-27 所 示 。 


基于 阻碍 跟踪 的 期 间 - 预算 行 虚拟 承诺 /实际 行 项 目 


基金 管理 范围 2800 (CNY) 基金 

预算 类 别 oF 预算 期 间 
本 mm 其 全 中 心 

FMA “ 和 任 证 蝙 号 “| 行 项 目 处理 类 型 E Mh | 庄 康 | E A | 发票 | 2 | 未 清 项 可 用 的 预算 

2800 "7 a » 1,799.00 
1.00 1.00- 

1000000326 000001 ENTR 2001 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 

图 5.3.1-27 


5.3.2 访问 逻辑 数据 库 来 生成 报表 

在 使 用 报表 时 ， 仔 细 观 察 会 发 现 事务 码 FMB_B01、FMB_PT01 、FMB_PL01 等 类 似 报 
表 ， 它 们 的 执行 报表 选择 界面 都 非常 相似 ， 为 什么 会 这 样 呢 ? 因为 这 些 涉及 预算 和 预算 消耗 
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的 报表 都 有 一 个 共同 点 : 使 用 了 SAP 提供 的 标准 逻辑 数据 库 来 生成 报表 。SAP 提供 了 逻辑 
数据 库 FMB 来 访问 预算 和 预算 消耗 数据 ， 并 生成 相应 的 报表 。FMB 逻辑 数据 的 结构 如 (可 
以 用 SE36 来 查看 ) 图 5. 3.2-1 所 示 。 


管理 搜索 帮助 _ 
回回 本 区 加 
节点 名 称 表 / 类 型 | 节点 类 型 “| 短文 本 
“~ 国 Fes Fkrs 表 财务 管理 范围 = 
~ 转 Fwme_sEL_scREEN FMB_SEL_SCRE... 表 一 般 选 择 标准 兴 
“ 国 rrvp FFND 表 基金 | 
" 国 Fepo FBPD 表 预算 期 间 
" 国 FcTr FCTR 表 基金 中 心 
" 国 FPpos FpOS 表 承诺 项 目 
" 国 FhcT FNCT 表 功能 范围 
" 国 Fwas FMAS 表 基金 支持 的 程序 
“ 国 FGwG FGMG 表 准予 
~ 国 evsw BVSN 表 预算 /计划 版 本 
~ 国 FnAA_co FMAA_CO 表 FMAA - 可 用 行 控制 对 象 
- 国 FmAn_eA FMAA_BA a FMAA - 预算 地 址 
" 国 FuAA_pPA FMAA_PA 表 FMAA - 过 账 地 址 
7 吴 FMAA_CO_CG FMAA_CO_CG 表 FMAA - 自动 补 进 组 的 可 用 行 控制 对 象 
~ 国 FnaAA_BAcG FMAA_BA_CG 表 FMAA - 自动 补 进 组 的 预算 地 址 
" 国 FMAA_pA_cG FMAA PA_ C6 表 FMAA -自动 补 进 组 的 过 账 地 址 
_” 国 Avcr AVCT 表 AvCc 总 计 (BCS) 
~ 国 seuoT BUDT 表 预算 总 计 (BCS) 
“ 图 supp BUDP 表 预算 行 项 目 (BCS) 
" 团 guHL BUHL 表 预算 条 目 任 证 (BCS) 
 ， 国 convAL CONVAL 表 已 消耗 的 值 (BCS) 全 二 
" 国 FMTox FMTOX 表 总 记录 : 承诺 和 实际 < 
" 国 Fmox FMOIX 表 诺 任 证 的 行 项 目 志 
图 5.3.2-1 
对 该 逻辑 数据 测试 运行 一 下 ， 如 图 5. 3.2-2 所 示 。 
| /1BCDWB/DSFMB 
| 多 FE( 2 加 类 有 
基金 管理 范围 
FM 范围 2800 到 
帐户 指派 的 类 型 
下 列 指定 的 科目 是 : 
名 未 限制 的 选择 
加] 控制 对 象 
加] 预算 地 址 
加] 过 账 地 址 
基金 管理 科目 设置 py 
基金 到 Ea 或 组 
预算 期 间 到 | [上 或 组 
资金 中 心 280001 到 [BS] 或 组 
关键 日 期 2017. 06. 02 
承诺 项 目 6000-04 到 [他] 或 组 
年 度 承诺 项 目 2016 | 
基金 支持 的 程序 到 | [S] 或 组 
控制 数据 


图 5.3.2-2 
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可 以 看 到 ， 其 测试 运行 的 界面 和 前 述 讲 的 相关 事务 码 报表 的 执行 界面 大 同 小 异 ， 都 是 来 
源 于 此 。 

基于 标准 的 逻辑 数据 库 FMB ， 企 业 可 以 根据 需求 使 用 SAP Query 或 ABAP 开发 访问 逻辑 
数据 库 ， 来 完成 自己 报表 的 开发 ， 省 去 了 直接 访问 数据 库 表 来 生成 报表 的 复杂 逻辑 。 对 于 使 
用 逻辑 数据 库 FMB 来 生成 报表 ，SAP 对 逻辑 数据 FMB 提供 了 以 下 BTE 事件 增强 ， 来 支持 用 
户 字段 数据 的 填 和 人 : 
00106111Losgical Database FMF - Node FMAA 
00106121Logical Database FMF - Node FMTOX 
00106122Logical Database FMF - Node FMOIX 
00106123Logical Database FMF - Node FMFIX 


00106124Logical Database FMF - Node FMCOX 
00106131Logical Database FMF - Selection Screen 


用 户 可 以 从 这 些 事件 标准 的 模板 功能 函数 (SAMPLE_PROCESS 事件 号 ) 中 复制 实施 自 


定义 的 函数 ， 并 实施 事件 增强 指定 为 自 定义 函数 (事务 码 : BF41、BF42、BF44) 。 在 自 定 
义 函 数 中 根据 逻辑 填 和 人 用 户 自 己 的 字段 。 


5.3.3 使 用 Report Writer 来 生成 报表 


在 标准 功能 的 报表 如 事务 码 FMRP_RW_BUDGET、FMRP_RW_BUDVER 等 此 类 报表 ， 
是 使 用 SAP 的 报表 工具 Report Writer 生成 的 报表 ， 在 这 些 报表 中 限制 了 很 多 SAP 默认 的 参 
数 比 如 可 用 性 控制 分 类 账 等 相关 参数 ， 对 用 户 来 讲 这 些 报表 并 不 能 满足 需求 ， 因 此 需要 生成 
自 定 义 的 定制 报表 。SAP 提供 了 RW 的 标准 库 4FM 来 作为 RW 报表 生成 的 数据 源 。 使 用 事 
务 码 GR23， 来 查看 一 下 4FM 库 使 用 的 RW 数据 表 如 图 5. 3. 3-1 所 示 。 


3 
特征 “基本 关键 指标 ”关键 指标 ”历史 数据 ..， 使用 .… 


库 |4FIII 


表 [EEC 引 问 
使 用 报告 作者 BCS 的 基金 管理 报告 

描述 |Bcs 的 基金 管理 报告 
组 件 标识 |PSM-FNM-BCS 
原文 语言 |EN 英语 ”| 
| 报表 /报表 界面 

3 报表 分 配给 库 

设置 … 

| 权限 

权限 组 ”| LO 


图 5.3.3-1 


其 使 用 的 数据 表 为 FMRBCS， 用 户 可 以 使 用 事务 码 GRCT 来 查看 此 表 的 定义 ， 如 图 $. 3.3-2 
所 示 。 
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表 FNRECS 
描述 SEE 使 用 报告 作者 BCS 的 基金 管理 报告 
表格 数据 
去 此 回 应 用 程序 加 
读 主 数据 
加 | 带 结 构 传 输 传输 结构 [FIIRBCS 
口 ] 带 日 期 读 取 
京 本 例 程 GET_TEXTS 用 户 可 以 扩展 自己 的 字段 ， 
定 兴 字段 一 一 一 比如 FM 的 账户 分 配 要 素 中 
三 一 主 数 据 里 的 用 户 自 定义 字 
一 <” 上 段 ， 可 以 建 一 个 附加 的 结 
一 一 一 构 ， 并 将 结构 指定 在 这 里 ， 
归于 向 A sia 
附加 结构 | 1 
来 自 字段 的 FC | 为 扩展 自 定 义 特性 字段 指定 
填充 的 子 例 程 ， dn 
a .程序 了 地 SAPFFMRBCS 
ny 
的 
表格 的 池 3APFFJIRBCS 
检查 自 组 中 的 退出 
授权 退出 UTHORITY_CHECK_FMRECS 
屏幕 状态 选择 | 


图 


5. 3.3-2 


用 户 可 根据 实际 需要 来 复制 4FM 库 ， 然 后 进行 修改 ， 放 出 一 些 用 户 需 要 的 特性 字段 ， 
比如 账户 分 配 要 素 的 细 分 字段 之 类 。 另 外 用 户 可 以 对 该 使 用 表 FMRBCS 扩展 用 户 自 定义 的 
特性 〈 事 务 码 GRCT) ， 并 指定 扩展 特性 的 填充 子 例 程 ， 并 在 子 例 程 中 使 用 用 户 逻 辑 来 填 入 


扩展 特性 的 值 。 案 例如 下 : 


1) 事务 码 CR21， 复 制 4FM 库 到 ZFM， 如 图 5. 3.3-3 所 示 。 


”他 厂 庄 : 杂 落 请 娠 


标题 ”特征 ”基本 关键 指标 ”关键 指标 


库 | 本 本 ls 的 基金 管 理 报告 
| 新 条 目 
表 
EE 
| 库 [4F| 
图 5. 3.3-3 


在 图 5.3.3-3 中 按 (Enter〉 键 ， 如 图 5.3.3-4 所 示 。 


227 


多 | >*|4 图 | 名 人 @ 忽 | 旦 前 贞 | 名 各 全 莘 


本 
特征 “基本 关键 指标 ”关键 指标 ”使 用 … 
库 ME 
表 FREcS | 
描述 ,BCS 的 基金 管理 报告 | 
组 件 标识 PSM-FNH-BCS | 
原文 语言 ZH 中 文 [=] 
| 报表 /报表 界面 
没有 报告 分 配给 库 

设置 … 

图 5.3.3-4 


单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ,保存 用 户 自己 的 RW 库 : ZFM。 


2) 事务 码 GR22， 修 改 ZFM 库 的 特性 ， 放 出 用 户 需 要 显示 的 特性 ， 如 图 5. 3. 3-5 所 示 。 


库 [下 i 

去 FMRECS 使 用 报 寺 作 者 BCS 的 基金 管理 报告 

描述 BCS 的 基金 管理 报告 

简短 指 述 本 POs 
FesTRID 基金 中 心 的 细 分 标识 在 定义 使 用 此 库 的 RW | 
口 区 SUE1 基金 中 心 的 了 串 1 ”| 报 表 显 示 和 使 用 此 特 [| 
口 ECSUEB2 Pr ER 性 了 |_| 
口 区 豆 基金 中 心 子 串 3 | 
口 [所 STRID 承 洪 硕 目的 山区 标识 国有 
口 后 50E1 了 串 1 LL 
口 后 2 未 关子 中 2 |_| 
口 GI3 承诺 项 子 串 3 |_| 
口 顾 而 可 了 汕 顺 的 子宫 4 [| 
口 后 SB 承 漠 硕 的 子 归 5 |_| 
口 FRRD 动能 范围 的 细 分 标识 [| | 
门 IFNSUE1 功能 范围 的 子 串 1 [eq 
口 | 所 可 可 功能 范围 的 子 串 2 | | 
口 而 5063 功能 范围 的 子 串 3 

口 EUDGET PD .| FM: 预算 期 间 _ | 


更 多 关于 4FM 报表 库 如 何 来 定义 RW 报表 ， 这 里 就 不 展开 讲 了 ， 用 户 可 以 根据 自己 的 


图 5.3.3-5 


需要 来 研究 如 何 使 用 4FM 库 或 自 定义 的 库 来 生成 自己 的 RW 报表 。 
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第 6 瘟 基金 特殊 管理 过 账 


6.1 指定 专项 资金 


在 PSM-FM 模块 中 提供 了 针对 专项 使 用 资金 的 功能 模块 ， 主 要 用 于 预算 使 用 的 业务 前 
置 控制 。 为 了 某 一 项 业务 展开 ， 可 以 在 业务 执行 早期 对 其 制订 计划 ， 预 计 其 需要 的 资金 ， 在 
执行 阶段 进行 前 期 准备 ， 执 行 中 可 以 使 用 指定 款项 资金 来 占用 预算 资金 ， 以 保证 后 期 业务 的 
可 靠 执行 。 在 执行 过 程 到 业务 结束 阶段 ， 随 着 业务 的 进行 ， 预 算 消 耗 的 不 断 实现 ， 表 将 前 期 
占用 的 预算 承诺 消耗 转 为 预算 执行 的 实际 消耗 。 指 定 球 项 资金 是 提前 保证 业务 按照 可 靠 预 算 
来 执行 业务 的 有 效 手 段 ， 这 也 是 SAP 提倡 的 预算 前 置 控制 。 预 算 承 诺 消耗 是 一 种 预先 估计 
的 预算 消耗 ， 并 不 是 实际 消耗 ， 往 往 在 发 票 和 付款 阶段 才 形 成 预算 实际 的 消耗 。 

为 了 保证 上 述 功 能 ， 在 PSM-FM 模块 中 ，SAP 提供 了 成 本 支出 类 预算 指定 款项 资金 的 
预算 承诺 消耗 : 基金 冻结 、 基 金 储 备 、 预 先 基金 承诺 、 基 金 承诺 、 基 金 转 移 ; 提供 了 收入 类 
预算 的 收入 预测 。 这 些 统称 为 专项 资金 凭证 。 

1) 收入 预测 ， 如 图 6. 1-1 所 示 。 


收入 发 票 / 


收 款 请 求 过 账 


图 6.1-1 


Q 收入 预测 : 用 户 可 在 收入 预算 编制 完成 后 ， 根 据 实际 业务 情况 制定 企业 的 收入 实现 
预测 ， 这 样 形成 了 对 收入 预算 的 预测 。 当 然 最 简单 的 是 通过 建立 销售 订单 来 实现 收入 预测 。 
收入 预测 的 预算 消耗 值 类 型 为 83。 

@ 收入 发 票 / 收 款 请 求 过 账 ， 可 在 收入 实现 凭证 中 指定 对 应 的 收入 预测 专项 资金 凭证 号 ,来 
完成 对 预测 的 实现 ， 在 收入 预算 实现 的 同时 减少 收入 预算 的 预测 金额 。 

2) 成 本 支出 类 的 专项 资金 ， 如 图 6. 1-2 所 示 。 


供应 商 发 票 / 
付款 请 求 过 账 
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基金 冻结 : 基金 冻结 凭证 用 于 预算 的 冻结 锁定 ， 直 到 用 户 对 冻结 凭证 完成 标识 操作 后 ， 
被 锁 住 的 预算 才 会 释放 出 来 。 基 金 冻 结 的 预算 消耗 值 类 型 为 80。 

基金 储备 : 为 指定 业务 建立 使 用 预算 的 资金 储备 ， 基 金 储备 凭证 建立 后 将 对 应 的 预算 承 
诺 消耗 占用 ， 在 后 续 业 务 中 ， 用 户 建立 预先 基金 承诺 凭证 、 基 金 承 诺 凭证 、 供 应 商 发 票 / 付 
款 请 求 过 账 等 ， 在 其 中 指定 使 用 的 基金 储备 凭证， 将 释放 其 占用 的 承诺 预算 ， 并 同时 增加 后 
续 抵 减 业务 的 预算 占用 ， 保 证 后 续 抵 减 业务 在 有 预算 的 情况 下 顺利 进行 。 往 往 用 在 业务 早期 
计划 的 储备 预算 。 基 金 储 备 的 预算 消耗 值 类 型 为 81。 

预先 基金 承诺 : 为 业务 建立 预先 基金 承诺 ， 预 先 基金 承诺 凭证 既 可 基于 早期 业务 预算 储 
备 的 基金 储备 凭证 建立 (同时 会 释放 基金 储备 占用 的 预算 ) ， 也 可 在 有 可 用 预算 的 情况 下 单 
独 建立 。 往 往 用 在 业务 执行 前 预计 的 预算 占用 。 预 先 基 金 承 诺 的 预算 消耗 值 类 型 为 64。 

基金 承诺 : 为 业务 建立 基金 承诺 赁 证， 基金 承诺 凭证 可 基于 基金 储备 和 预先 基金 承 庄 来 
建立 ( 同 进 会 释放 基金 储备 、 预 先 基金 占用 的 预算 )， 也 可 在 有 可 用 预算 的 情况 下 单独 建 
立 。 往 往 用 在 业务 执行 中 初步 确定 的 预算 占用 。 基 金 承 诺 的 预算 消耗 值 类 型 为 65。 

供应 商 发 票 / 付 款 请 求 过 账 : 在 业务 执行 后 确定 了 预算 的 实际 型 消耗 ， 在 录入 其 凭证 时 指 
定 其 业务 之 前 使 用 的 基金 储备 、 基 金 承诺 赁 证， 在 释放 基金 储备 、 基 金 承 诺 凭 证 占用 的 预算 承 
诺 消耗 时 ， 生 成 实际 的 预算 消耗 。 发 票 类 实际 消耗 值 类 型 为 54， 付 款 类 实际 消耗 值 类 型 为 57。 

指定 专项 资金 处 理 过 程 案例 如 图 6. 1-3 所 示 。 


jo 


成 本 费用 支出 当前 预 基金 储 ”预先 基 ”基金 承 发票 ” 付款 可 用 预 
算 备 金 承诺 诺 算 


费用 

6000-01 1000.00 心 1000.00 
1000.00 
1000.00 900.00 
1000.00 Eo ) 900.00 
1000.00 90.00 
1000.00 -90.00 90.00 


St SD TD 2 > Hk 2 


图 6. 1-3 


Q 创建 基金 储备 凭证 ， 完 成 后 基金 储备 预算 承诺 消耗 为 100.00， 值 类 型 为 81， 此 时 可 
用 预算 为 900. 00。 

@) 基于 基金 储备 凭证 创建 预先 基金 承诺 凭证 (在 行 项 目 中 指定 参考 凭证 为 储备 金 任 证 及 
行 项 目 号 ) ， 完 成 后 生成 了 预先 基金 承诺 预算 消耗 为 100.00 ( 值 类 型 为 82)， 同 时 减少 基金 储 
备 预算 消耗 100. 00 ( 值 类 型 为 81) ， 可 用 预算 仍 为 900. 00， 整 个 过 程 没 有 改变 可 用 预算 。 

@) 基于 预先 基金 承诺 凭证 创建 基金 承诺 凭证 (在 行 项 目 中 指定 参考 凭证 为 预先 基金 承诺 
及 行 项 目 号 ) ， 完 成 后 生成 了 基金 承诺 预算 消耗 为 100. 00 ( 值 类 型 为 65) ， 同 时 减少 预先 基金 
承诺 预算 消耗 100. 00 ( 值 类 型 为 82) ， 可 用 预算 仍 为 900. 00， 整 个 过 程 没 有 改变 可 用 预算 。 

@ 收 到 供应 商 发 票 ， 借 记 费 用 支出 ， 贷 记 应 付 账 款 。 在 费用 记 账 行 项 目 上 指定 基金 承 
诺 赁 证 号 及 行 项 目 号 ， 并 同时 设置 基金 承诺 凭证 为 “完成 ”。 过 账 后 费用 金额 为 90.00， 形 
成 了 预算 的 实际 消耗 为 90. 00 ( 值 类 型 为 54)， 并 同时 减少 基金 承诺 预算 消耗 90. 00， 未 用 
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完 金额 的 10. 00 由 于 是 设置 “完成 ”标识 ， 将 被 结 清 释放 占用 的 基金 承诺 预算 消耗 。 很 明 
显 此 时 发 票 的 录入 是 在 前 期 有 可 靠 预 算 占 用 保证 的 执行 ， 实 现 了 业务 执行 前 预算 的 锁定 。 

(3) 对 供应 商 发 票 进行 付款 清 账 ， 借 记 应 付 账 款 ， 贷 记 银 行 存款 。 完 成 后 形成 付款 的 预 
算 消耗 ( 值 类 型 为 57), 并 同时 减少 发 票 的 预算 消耗 〈 值 类 型 为 54) 。 


6.1.1 专项 资金 的 后 台 配 置 


专项 资金 的 后 台 配 置 如 图 6. 1. 1-1 所 示 。 
7 国 。 ”基金 特殊 管理 过 账 


7 七 。 ”标记 基金 和 基金 传输 
1》 加 人 维护 全 局 设置 


7 苹 。 ”专项 基金 和 基金 结 转 的 字段 控制 


国 欢 将 字段 枯 态 变 式 分 配给 公司 代码 
"加 , 起 定义 字段 状态 组 
)” 国 个 定义 字段 选择 字符 串 
6 居 从 分 本 字段 选择 字符 串 

芒 


bd 


: 国 局 维护 模板 类 型 
- 镶 。 容 闫 限制 
8)' 忆 从 定义 容 差 代码 
9)" 加 从 定义 不 同 金额 的 容 差 限制 
» 定义 整合 方案 
10). 国 四 定义 任 证 号 范围 
11)* 辐 从 定义 分 组 的 编号 范围 
12)* 国 人 外 定 双 作证 类 型 
13)* 国 从 定 汉 采购 任 证 中 专项 基金 作证 的 许可 类 型 
7 加 ”科目 分 本 传输 
14). 局 串 定义 账户 分 本 转账 规则 
15)* 忌 地 分 本 规则 


图 6.1.1-1 
1) 维护 全 局 设置 
维护 全 局 设置 如 图 6. 1. 1-2 所 示 。 
| 全 局 设置 本 可 
局 its 1 


| 回 必 需 的 值 调整 任 证 @ 


图 6.1.1-2 


QD 本 币 计 支 票 ， 专项 资金 凭证 在 后 续 业 务 操 作 的 抵 减 预算 消耗 金额 过 程 ( 比如 在 发 票 
记 账 过 账 中 指定 了 基金 承诺 和 凭证) 中 ,使 用 本 位 币 作为 抵 减 专项 资金 凭证 检查 。 如 果 没 有 
勾 选 ， 系 统 将 用 交易 币 别 来 检查 抵 减 金额 。 例 如 : 对 专项 资金 凭证 没有 设 定 偏离 容 差 参数 ， 
即 后 续 业 务 的 操作 不 允许 超过 专项 资金 凭证 的 金额 ， 超 过 即 报错 。 外 币 的 专项 资金 凭证 录 
入 ,操作 结果 见 表 6. 1. 1-1。 


表 6.1.1-1 
业务 操作 金额 后 续 业 务 抵 减 
业务 操作 步骤 | 汇率 专项 资金 尺 流溢 下 作答 才 ee 


交易 币 | 本 位 币 | 交易 币 | 本 位 币 


1 月 录入 专 
项 资金 凭证 


6.10 1 USD |6.10CNY 
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( 续 ) 
业务 操作 金额 i 
业务 操作 步骤 | 汇率 专项 资金 人 本 
交易 币 | 本 位 币 | 交易 币 | 本 位 币 


报错 ， 本 位 币 减少 


6 月 录入 发 不 报错 ， 交 易 币 | 金额 (6.2 CNY) 大 
票 减少 专项 资 | 6.20 | 1 USD |6.20CNY| 1 USD |6.20 CNY | 小 于 或 等 于 原 专 项 | 于 原 专 项 资金 凭证 的 
金 凭证 资金 凭证 (1 USD) | 本 位 币 金 额 (6.1 

CNY) 


@ 必需 的 值 调整 任 证 : 勾 选 上 代表 启用 专项 资金 凭证 的 价值 调整 凭证 。 使 用 价值 调整 
凭证 可 用 来 记录 专项 资金 凭证 金额 的 变化 过 程 。 

2) 定义 字段 状态 变 式 

定义 专项 资金 凭证 的 字段 状态 变 式 ， 如 图 6. 1. 1-3 所 示 。 

3) 将 字段 状态 变 式 分 配给 公司 代码 

为 公司 代码 分 配 字 有 段 状态 变 式 ， 如 图 6. 1. 1-4 所 示 。 


更 成 禄 图 "六 图 : 全会 硕 留 徐 这 朗 半 太 葡 下 ". 艇 监 更 成 禄 图" 六 字 让 这 林芝 趟 分 县 给 公司 fi 当 ": 杉 监 


多 新 和 昨 轩 分 辕 区 电 多 吟 国 区 忆 
[ER ER 加 | 将 字 段 杖 态 变 式 分 醒 给 公司 代码 
字段 状态 变 式 ,字段 杖 态 指 述 mm | | 多 公司 名称 区 po 
,2800 22800 专 用 基金 枯 态 变 式 | 由 一 |2800 BestRun China ‘2800| 问 有 时 金 状态 蛮 式 
图 6. 1. 1-3 图 6.1.1-4 


4) 定义 字段 状态 组 

为 专项 资金 凭证 建立 字段 状态 组 ， 如 图 6. 1. 1-5 所 示 。 
村 多 与: 万 于 加 吐 与 鹏 杉 监 
侈 新 条 目 图 内 屋 


| 字段 杖 态 组 多 加 
| zhol _ 有 50 的 字段 状态 组 二 
Z002 无 CO 的 字段 状态 组 = 
Z003 字段 状态 组 , 俊 CO 
Z004 项 目 现金 管理 组 
图 6. 1. 1-5$ 


5) 定义 字段 选择 字符 串 
为 资金 专项 途 证 的 界面 字段 状态 控制 建立 字段 状态 ， 如 图 6. 1. 1-6 所 示 。 
| 更 下 部 国名 护 产 度 共 大 第 般 必 


多 乓 有 目 星 @ 多 Ee 

对 证 结构 | 中 人称 团 

7 句 维 护 字段 选择 300_CO 只 co 四 | 
人 Ee 所 二 多 只 9 ] 


选中 “字段 选择 ”条目 ， 双 | “| 恒 |2800_YORNMC 有 CO 的 专用 基金 


| 无 CO 的 专用 基金 
| 


击 , 进入 到 图 二 的 字段 选 | 时 |2800__PS 项目 现金 管理 传输 
人 
区 
了 口 维 护 字段 选择 串 “ 四 一 二 二 
ps re 
| 呈 芭 本 币 计 的 纺 戌 KK O 
| RM 账户 分 本 可 以 在 后 继任 证 中 更 改 〇 ，O 〇 加 ee 
| 指定 用 过 的 基金 的 新 增 消耗 昌 加 口 
| 项目 金额 OO O oO 
任 证 批准 状态 O°> © 
| 订单 号 口 口 回 O 
| 。 专用 基金 任 证 中 的 作证 日 期 caEe O 
| 冻结 指示 符 ( 表 头 ) Ole 
| 冻结 的 标识 符 (项 目 ) ® @ 0o 
图 二 | 信 调 整 儿 汪 : 描述 .2 Ne EO O 
| FM: 预算 期 间 ©  ® Oo © 
图 6. 1. 1-6 
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@ 可 以 从 SAP 提供 的 标准 字段 选择 (MITTELVORM\ MITTELVORMC\ MITTELV_CO\ 
MITTELV_PS) 复制 建立 自己 的 字段 选择 。 

@) 字段 选择 的 每 一 个 界面 字段 指定 其 状态 控制 : 隐藏 、 显 示 、 可 录入 、 必 须 录 人 。 逐 
一 为 每 个 字段 选择 定义 其 界面 字段 的 状态 控制 。 

6) 分 配 字 段 选择 字符 串 

为 字段 状态 变 式 + 字段 状态 组 的 组 合 分 配 字段 选择 串 ， 如 图 6. 1. 1-7 所 示 。 字 段 选择 串 
中 定义 了 专项 资金 凭证 界面 的 字段 控制 状态 ， 字 段 状态 变 式 取决 于 公司 代码 的 分 配 ， 字 段 状 
态 组 被 设 定 配 置 在 专项 资金 凭证 类 型 上 。 因 此 公司 代码 + 专项 资金 凭证 类 型 决定 了 字段 状态 
的 控制 。 


更 或 闹 图 " 缠 图 : 从 甩 验 划 式 /组 芥 庆 朗 训 本 字 稚 第 " 艇 监 
多 亲自 昨 时 只 辐 罗 忌 


__ 字段 状态 变 式 字段 杖 态 组 字段 选择 串 
”|2800 Z001 2800_VYORNC = 
|2800 Z002 2800_YORI[ 
= 
|_ kso0 加 os 2800_C0 
| 2800 Z00d4 2800_PS 
图 6. 1.1-7 


7) 维护 模板 类 型 
为 专项 资金 凭证 在 参考 已 有 凭证 建立 时 ， 配 置 可 参考 的 模板 类 型 ， 可 以 在 模板 类 型 中 指 
定 参考 建立 时 要 传输 复制 的 字段 。 配 置 如 图 6. 1. 1-8 所 示 。 


祈 新 条 目 圈 国 哆 胃 斩 县 到 一 | 


-对话 结构 | | 


”全 维护 模板 类 型 
E 疡 维护 要 被 传 簿 的 字 网 


EN — 5 一 己 
多 哆 斩 轧 斩 | 选中 模板 类 型 ,双击 进 图 二 
Be | 
| 人 
~ 门 维护 模板 类 型 ” 一 和 i 字段 


”向 维护 要 被 传输 的 字段 


描述 

只 以 本 币 计 的 缩减 

| FM 账户 分 配 可 以 在 后 继任 证 中 更 改 
| 顺 目 金额 

订单 号 

| IFMm: 预算 期 间 

| 在 会 计 年 度 更 改 中 下 能 结 转 未 清 其 证 
| | 使用 可 能 无 限制 地 超过 保留 
成 本 到 期 

承诺 项 目 

基金 中 心 


Es 
恬 


[全 
i 


JI ID 


图 6.1.1-8 


QD 可 以 使 用 标准 的 参考 模板 类 型 ， 用 户 也 可 以 建立 自己 的 参考 模板 类 型 。 

@) 为 参考 模板 类 型 逐一 指定 要 传输 的 字段 打 勾 。 

8) 定义 容 差 代码 

为 专项 资金 任 证 后 续 抵 减 业 务 操 作 中 指定 抵 减 金额 俩 离 容 差 参数 。 它 的 作用 是 后 续 业 务 
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操作 抵 减 金额 不 能 超过 专项 资金 任 证 金额 + 容 差 参 数 偏离 金额 。 比 如 定义 容 差 参数 为 10% ， 
专项 资金 凭证 金额 为 100. 00， 则 后 续 业 务 操作 中 对 抵 减 专项 资金 凭证 金额 不 能 超过 110. 00， 
如 果 超 过 系统 会 报错 。 配 置 如 图 6. 1. 1-9 所 示 。 

记 成 六 饼 "起 出 局 居 戎 关 主 芬 考 从 把 ": 艇 蜂 

多 站 昨 因 吃 忌 罗 忆 


超出 限度 容 差 的 容 差 代码 
一 _ 容 … | 容 差 限制 文本 
国 风 3 
| 


EE 


， 国 


a 


图 6.1.1-9 


可 根据 需要 来 建立 不 同 的 容 差 代 码 。 

9) 定义 不 同 金额 的 容 差 限制 

为 容 差 代码 指定 金额 偏离 方式 。 配 置 如 图 6. 1. 1-10 所 示 。 
| 更 或 者 图 " 节 湖 慷 币 "学 钙 人 让 
只 新 条 目 尼 吹 自问 


允 差 码 值 [ooll 

本 币 [ENT | 

容 差 限制 文本 |10% 的 容 差 

绝对 的 | | 百人 芬 比 | 
Oe ans 他 不 要 检查 | 
@r ) 检 查 限制 全 检查 限制 


什 TO@ | 宪 关 限制 6 [6 Jer 
图 6.1.1-10 


GD 不 要 检查 : 不 启用 按 金额 值 来 检查 容 差 偏离 金额 。 

@ 检查 限制 : 启用 按 金 额 值 来 检查 容 差 偏离 金额 。 

@) 值 : 在 @ 被 选中 的 情况 下 ， 指 定 容 差 偏离 的 最 大 金额 。 

@ 不 要 检查 : 不 启用 按 百 分 比 金额 来 检查 容 差 偏 离 金额 。 

@ 检查 限制 : 启用 按 百 分 比 金额 来 检查 容 差 偏离 金额 。 

@) 容 差 限制 % : 在 名 被 选中 的 情况 下 ， 指 定 容 差 偏 离 的 最 大 百分比 。 

注 : 如 果 @@ 和 @@ 同 时 被 选中 的 情况 〈 即 绝对 值 和 百分比 都 启用 了 检查 限制 ) 下 ， 那 么 
容 差 偏离 金额 必须 满足 两 个 条 件 ， 即 容 差 偏离 取 两 者 之 间 的 较 小 值 。 例 如 ; 绝对 值 为 3， 百 
分 比 为 10% ， 结 果 见 表 6. 1. 1-2。 


表 6.1.1-2 
专项 资金 凭证 金额 绝对 值 最 大 偏差 百分比 最 大 偏差 专项 资金 凭证 最 大 偏差 
1.00 3.00 0. 10 0. 10 
100. 00 3. 00 10. 00 3. 00 


10) 定义 凭证 号 范围 

为 专项 资金 任 证 定义 凭证 编号 范围 。 企 业 可 根据 实际 需求 来 定义 各 个 凭证 类 型 用 到 的 编 
号 范围 。 配 置 案例 如 图 6. 1. 1-11 所 示 。 
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| 号 | 起 始 编号 截止 编号 编号 范围 杖 态 | 外 部 | 

ol 0000000001 0000000999 40 口 
02 0200000001 0299999999 200000001 口 

la 10 1000000000 1099999999 0 口 

i1 1100000000 1199999999 0 口 
30 0000001000 0000001999 0 口 
31 0000002000 0000002999 0 口 
32 0000003000 0000003999 0 口 

一 一 个 y 

33 O000004000 ,0000004999| 0 口 

34 O000005000 0000005999 0 口 
35 0000006000 0000006999 0 口 

图 6.1.1-11 
ze ANY 加 HH 
11) 定义 分 组 的 编号 范围 


定义 分 组 的 编号 范围 如 图 6. 1. 1-12 所 示 。 
疙 每 同 硫 : 办 多 5 本 


号 | 起 始 编 号 截止 编号 编号 范围 状态 | 外 部 | 
bi 1000000000 1999999999 0 口 
图 6. 1.1-12 


12) 定义 凭证 类 型 
为 指定 专项 资金 任 证 建立 凭证 类 型 。 企 业 可 根据 实际 业务 来 定义 各 类 需求 的 凭证 类 型 。 
参考 配置 如 图 6. 1. 1-13 所 示 。 


多 图 | ss 


目 _ 圈 图 你 选中 定义 好 的 专项 资金 类 和 凭证 
=- ”一 -一 类 型 (DT) ， 单 击 此 按钮 ， 进 


| 基金 承诺 的 任 证 类 型 入 到 图 二 的 凭证 类 型 详细 定义 图 二 
| 类 ee 和 流 “| 负 什 [Re 
2 基金 转账 = 31| ”基金 传输 标准 02 CoO0, 口 口 3 
”a0 基金 灌 结 。 ~ 11 ”基金 并 结 标准 01 G002, 口 口 3 
”30 保留 基金 。 v11 。 基金 预 留 标准 01 Co02 丽 口 口 3 
40 预 承 诺 基 金 ”~ 11 ”基金 预 承诺 标准 01 C002 FI 口 口 3 
| 5o 承诺 基金 。 v 11 ”基金 承诺 标准 01 G001 FHRh \ 口 口 3 
60 收入 预测 。 11 收入 标准 的 预 则 01 Go02 FNRE NN 口 口 3 
| 基金 承 诸 的 任 证 类 型 本 ER AT 
se i | 国史 
号 码 范 围 Ol 
届时 间 人 @ E | 
字段 棒 态 组 ‘Go01 
模板 类 型 FJIREE 
多 差 码 什 1zool| 
| | 控制 数据 全 四 
| 启动 工作 流 


| 钢 什 
| 生生 GUL 账户 


格式 
表格 类 型 |P 基于 PDF 的 表格 -| | 
所 称 IFWRTINDS RRSRRYATTOT | 

图 6. 1.1-13 
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Q 号 码 范 围 : 为 凭证 类 型 指定 编号 范围 ， 与 第 10) 步 定 义 的 编号 范围 一 致 。 

@) 清 留 时 间 : 为 凭证 类 型 指定 在 标识 “完成 ”到 记 账 删除 之 间 ， 间 隔 以 月 为 单位 计 的 
时 间 。 

@) 字段 状态 组 .为 凭证 类 型 指定 使 用 的 字段 状态 组 。 字 上 段 状态 组 + 字段 状态 变 式 决定 赁 
证 界面 上 各 字段 的 状态 控制 。 

@ 模板 类 型 为 凭证 类 型 指定 参考 已 有 专项 资金 凭证 创建 时 ,使 用 哪个 模板 类 型 从 参 
考 赁 证 号 复制 相关 字段 的 值 到 新 建 的 凭证 。 

@@ 人 允 差 码 值 : 为 凭证 类 型 指定 容 差 代码 ， 与 在 第 8) 步 配置 的 容 差 代码 一 致 。 

(@) 启动 工作 流 : 凭证 类 型 启用 工作 流 来 进行 审批 。SAP 系统 提供 的 标准 工作 流 模 板 
为 WS50000016。 

@ 负 值 : 选择 上 ， 代 表 该 凭证 类 型 可 以 录入 负 人 金额。 通常 不 选择 。 

@ 衍生 G/L 账户 ,从 记 账 中 的 FM 账户 分 配 要 素 中 派生 出 总 账 科目 。 

G@) 指定 用 途 的 基金 的 新 增 减 少 逻辑 : 启用 凭证 链 “ 专 项 基金 (EF) /( 预 付 定金 要 求 )/ 
预付 定金 /发 票 ”的 附加 消耗 逻辑 。 标 准 逻 辑 ( 即 不 勾 选 ) 中 对 专项 资金 后 续 抵 减 操作 的 预 
付 定 金 、 定 金 请 求 与 发 票 的 抵 减 中 两 者 取 大 为 消耗 量 ， 结 余 为 可 用 量 ， 而 新 逻辑 则 相应 步骤 
中 每 一 步 的 抵 减 都 视 为 消耗 量 ， 结 余 为 可 用 量 。 在 逻辑 下 需要 启用 发 票 和 预付 定金 间 的 自动 
结 清 ， 防 止 预算 消耗 的 双重 玲 加 。 详 细 逻 辑 见 8. 2. 2 节 中 与 FI 的 集成 。 

d0 格式 : 使 用 标准 打印 功能 时 ， 指 定 专 项 资金 凭证 使 用 的 打印 表格 类 型 和 格式 名 称 。 
SAP 提供 了 两 种 打印 类 型 . 一 个 是 SMART 格式 : FMFUNDSRES; 男 一 个 是 PDF 表格 : FM- 
FUNDS_RESERVATION。 如 果 想 要 有 自己 的 格式 ， 可 以 从 这 两 个 表格 复制 再 修改 ， 然 后 将 格 
式 指定 在 这 里 即 可 。 

13) 定义 采购 凭证 中 专项 资金 凭证 的 许可 类 型 

指定 公司 代码 在 采购 申请 、 采 购 订 单 中 可 以 使 用 的 专项 资金 类 型 ， 如 图 6. 1. 1-14 所 示 。 

机 改 六 图 "六 筋 订 漠 帮 证 中 族 可 及 地 硕 资金 大 证 类 弄 " 竹 和 
岁 站 响 罗 多 罗 区 


| 季风 订单 儿 证 中 许可 的 专项 资金 优 证 类 弄 


公司 基金 请 备 预先 承诺 承诺 基金 团 

| -ia 四 口 口 

so 口 回 回 
图 6. 1. 1-14 


对 公司 代码 需要 在 采购 申请 、 采 购 订 单 中 用 到 的 专项 资金 选择 上 即 可 。 

14) 定义 账户 分 配 转账 规则 

专项 资金 后 续 抵 减 业务 操作 ( 见 指定 专项 资金 处 理 过 程 案例 ) ， 指 定 科 目 分 配 字段 值 复 
制 的 规则 ， 指 定 哪些 字段 值 可 以 复制 到 后 续 抵 减 业务 操 作 。 配 置 案例 如 图 6. 1. 1-15 所 示 。 

可 以 使 用 SAP 系统 提供 的 默认 规则 GENERAL， 对 需要 传输 复制 的 字段 匀 选 激活 即 可 。 
也 可 以 建立 自己 的 规则 ， 并 指定 要 激活 复制 的 字段 值 。 

15) 分 配 规 则 

为 后 续 操 作业 务 中 分 配 相应 的 传输 规则 ， 如 图 6. 1. 1-16 所 示 。 用 户 可 以 为 所 有 活动 指 
定 传输 规 则 ， 也 可 为 单独 的 某 一 后 续 业 务 操作 指定 传输 规则 。 注 意 在 后 续 抵 减 操作 业务 中 ， 
从 专项 资金 凭证 复制 传输 过 来 的 相关 科目 分 配 字段 的 值 ， 用 户 不 能 进行 修改 ， 除 非 在 专项 资 
金 凭 证 行 项 目 中 指定 设置 为 “可 改变 的 科目 分 配 ”。 
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对 话 结构 


器 科目 设置 转账 规 风 | 
， 名 维护 要 被 传输 的 字段 


| 规则 CENERAL 


维护 要 被 传输 的 字段 。 

描述 | 组 ” “| 激活 的 
订单 号 1 加 
FM: 预算 期 间 口 
诺 项 目 加 
金 中 心 MY 
范围 加 
回 
回 
务 范围 口 
本 中 心 1 回 
户 搞 号 加 
应 商 或 债权 人 的 账号 加 
代 届 未 人 的 账号 
目 分 本 的 网 络 号 。 1 回 


图 6.1.1-15 


”现成 闹 鲜 " 寻 子 代 此 分 电 科 与 次 年 失 央 规 逢 " 航 监 
E22 四 国史 加 


所 有 的 活动 


6.1.2 专项 资金 的 操作 
1. 基金 冻结 


从 委托 前 基金 研 少 
从 委托 基金 威 少 

从 采购 申请 减少 

从 采购 订单 减少 

从 FLG/L 科 目 计 账 茂 少 
从 预付 定金 大 少 

从 预付 定金 要 求 研 少 
从 MMN 发 票 录入 茂 少 

减少 MM 发 贷 


图 6.1.1-16 


基金 冻结 配置 如 图 6. 1. 2-1 所 示 。 


” 避 基 金管 理 


， 口 ] 主 数据 
， 口 ] 预算 
> 句 j 过 账 


7 句 指定 款项 次 


”全 基金 冻结 


IT。 中 FMW1 - 创建 
2)， 咏 FMW2 -更改 
3)， 路 FMW3 - 显示 
4) "号 FMWPM1 - 创建 价值 调整 
5)” 吻 FMWPM2 - 更 改 价值 调整 
6 ”号 FMWPM3 - 显示 价值 调整 


图 6. 1.2-1 


口 4， 图 
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1) FMW1 - 创建 
操作 如 图 6. 1. 2-2 所 示 。 


醉人 鳃 符 参 : 便于 邦 荔 研 浴 

人 入 加 
优 证 类 型 (11| 
任 证 日 期 | 元 160601 
过 账 日 期 20160601 
公司 代码 2800| BestRun China 
货币 /汇率 CNY | 
换算 日 期 
| 参照 

参考 作 

图 6. 1.2-2 


凭证 类 型 ,指定 专项 资金 的 凭证 类 型 。 

参考 凭证 : 指定 从 一 个 已 有 的 基金 冻结 凭证 参考 复制 创建 。 

录入 相关 参数 后 ， 按 (Enter》 键 执行 ， 进 入 下 一 界面 ， 如 图 6. 1. 2-3 所 示 。 
g[ -4 乱 eee DH 回回 |@ 
攻 便于 和 监 习 窜 


1 © 6066060000" (条 目 


任 证 蝙 号 | 辣 六 任 证 日 其 [2016.06.01| 
任 证 类 型 1] 基金 冻结 标准 过 账 日 期 |2016. 06. 01| 
公司 代码 [2800| BestRun China 货币 /汇率 [CY 
保证 文本 | 任 证 抬头 文本 | 
货币 CNY 
总 计 | Tmo | 
行 硕 目 
| 放下.… | 全 部 金额 | 原始 金额 文本 | 承诺 项 目 | 基金 中 心 
| 1. 00 ，” 鸭 | 后 E 行 项 目 文本 6000-01-01 280001 
图 6. 1.2-3 


QD 修改 \ 显 示 赁 证 抬头 相关 数据 。 

@ 录入 凭证 附加 长 文本 说 明 。 

(3) 从 当前 选中 行 项 目 中 复制 生成 新 的 凭证 行 项 目 。 

@@ 删除 当前 凭证 选中 的 行 项 目 。 

@) 对 当前 凭证 进行 错误 检查 ， 对 检查 结果 产生 相应 的 消息 。 
@ 保存 当前 凭证 为 预制 凭证 。 

Q@ 保存 当前 赁 证， 通常 先行 检查 无 误 后 再 进行 保存 。 

(@ 显示 并 修改 当前 行 项 目 详细 设置 ， 如 图 6. 1. 2-4 所 示 。 
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(1) 在 图 6.1.2-4 中 ， 单 击 蕊 二 多 按钮 ， 可 以 对 行 项 目 进行 相应 设置 ， 如 图 6. 1. 2-5 
所 示 。 


文本 | 任 证 行 项 目 文本 | 


| 开 币 CNY 


a  \ Os.12.0 


6 
世 应 商 0)] Hunan Inc 


客户 
代理 收获 人 Hunan Inc 
[本 
| 基 全 | IEF | | 1%) 
| 威 本 中 心 同意 | | 
| 功能 范围 [| 
| 基金 中 心 [28oool | 承诺 项 目 |6000-ol-ol | (5) 
| BB se 


图 6.1.2-4 


蕊 基金 江 结 : 创建 明细 屏幕 : 指示 符 


口 ] 必 需 的 值 调整 


口 统 计 标识 符 ， 。 口 无 承诺 结 转 
口 超 过 全 局 容 关 


BE 


图 6.1.2-5 


必需 的 值 调整 . 勾 选 ， 对 专项 资金 凭证 不 能 在 后 续 修改 凭证 中 直接 修改 凭证 行 项 目 金 
额 ， 只 能 使 用 价值 调整 凭证 来 调整 专项 资金 凭证 行 项 目 金 额 。 另 外 需要 注意 ,一旦 选中 并 保 
存 凭证 后 ， 该 选项 不 能 再 取消 。 

统计 标识 符 : 勾 选 ， 生 成 统计 的 FM 预算 消耗 赁 证， 没有 可 用 性 分 类 账 检查 和 更 新 。 

无 承诺 结 转 : 勾 选 ， 该 专项 资金 凭证 形成 的 预算 承诺 消耗 不 通过 年 底 的 承诺 结 转 操作 结 
转 到 新 的 会 计 年 度 。 

超过 全 局 容 差 : 由 于 基金 冻结 没有 后 续 业 务 的 操作 ， 因 此 这 里 可 不 处 理 。 

(2) 到 期 日 : 如 果 预 算 分 类 启用 了 现金 有 效 年 度 ， 需 要 在 这 里 指定 ， 并 通过 它 来 生成 
此 定 专项 资金 中 的 预算 承诺 消耗 凭证 的 现金 有 效 年 度 。 

(3) 其 他 数据 : 可 以 指定 专项 资金 凭证 中 涉及 的 客户 、 供 应 商 。 

(4) 代码 块 : 指定 专项 资金 凭证 的 FM 账户 分 配 要素 ， 它 形成 了 FM 基金 凭证 ( 即 预算 
消耗 凭证 ) 的 过 账 地 址 。 

(5) 在 图 6.1.2-4 中， 单 击 态 ”其 他 按钮 ， 可 以 录入 专项 资金 凭证 的 其 他 账户 分 配 要 
素 ， 如 CO 对 象 、 总 账 科目 等 ， 如 图 6. 1. 2-6 所 示 。 
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业务 范围 
成 本 中 心 EDS 
订单 Se 
weBs 元 素 ne ”| 网 络 
总 账 科目 
基金 |BP | | 二 意 
功能 范围 < 
| Es 其 他 科目 分 配 ， 如 CO 对 象 、 业 
和 aa | 务 范 围 、 物 料 、 总 账 科 目 等 
全 | |e 


轩 图 多 
图 6. 1.2-6 


2) FMW2 - 更 改 
用 于 基金 冻结 凭证 的 修改 或 基金 冻结 凭证 的 完成 。 操 作 如 图 6. 1.2-7 所 示 。 


| 瑟 双 将 续 更 现世 抬 屏 涂 
人 入 
和 任 证 编号 人 而 所 
行 项 目 六 |] 
图 6.1.2-7 


在 图 6.1.2-7 中 ,录入 要 修改 的 凭证 ， 然 后 按 (Enter〉 键 进入 下 一 界面 ， 如 图 6.1.2-8 
所 示 。 


2 

EE EE:| 

作证 编号 加 EF idk 优 证 日 其 ET 

任 下 类 型 加 基金 示 结 标准 过 账 日 其 ET 

公司 代码 2800| BestRun China 货币 /汇率 cnr 

赁 正文 本 | 

货币 CNY 

总 计 | 

| 行 项 目 

任 .… 全 部 金额 。 “| 原始 金额 | 文本 “承诺 项目 | 苦 金 中 心 | 
| 1.00 6000-04 280001 
图 6.1.2-8 
ANY N So ANY AAA 一 "让 DY = -hh 可 一 
Q@ 单 击 此 按钮 ， 可 修改 凭证 抬头 ， 对 当前 凭证 所 有 行 项 目 设置 为 完成 ， 如 图 6. 1. 2-9 所 示 。 
常规 数据 
优 证 编号 42 | 总 Bt 凭证 日 期 EE 
其 证 类 型 贺 基金 示 结 标准 过 帐 日期 _ EE 
公司 代码 2800 BestRun China 货币 /比率 E 
财务 管理 范围 。 ”|2800 BestRun China 
成 本 控制 域 2800| China 本 位 币 9 
绩 计 
创建 者 ZHANGCHL 创建 日 期 2017. 06. 19 
收 改 者 ZHANCCHL 更 避 日 期 [2017. 06.19 
EE | 将 当前 凭证 所 有 行 

Di | IR 
回 承诺 预算 回 
附加 数据 
项 证 文本 | 


234 


2 批号 


~ 人 一 


G@) 单 击 此 按钮 ， 将 当前 行 项 


6. 1.2-10 所 示 。 


芒 全 人 条目 


项 目 设置 为 “完成 ”， 


操作 后 可 在 行 项 目的 明细 中 显示 如 


本 六 口 区 及 名 
行 项 目 42 | 定位 [|] 
文本 [ 
sp 3 站 项 目 冻结 
| 值 
货币 CNY 
原始 金额 | 1.00 | 
全 部 金额 | aa0al 
到 期 日 
图 6. 1.2-10 
一 旦 行 项 目 被 设置 为 “完成 "”， 基 金 冻 结 凭证 占用 的 预算 将 被 释放 出 来 并 同时 形成 基金 


结 人 


冻 证 的 FM 预算 消耗 的 后 续 调 整 
现 )6.1.2-11 所 示 。 


7 


， 如 图 (通过 赁 


证 界面 中 菜单 “环境 "“ 一 后 续 作证” 实 


语 回 上皇 写 加 | 借条 仔 同 可 妨 呈 国电 种 | 四 四 渤 择 


凭证 日 记 账 


财务 管理 范围 2800 
年 度 承 诺 项 目 2017 


基金 冻结 凭证 未 


成 的 预算 消耗 PM 和 凭证 


基金 冻结 凭证 设置 “完成 "后 形 
成 的 抵 减 预算 消耗 PM 凭证 ， 
并 释放 出 占用 的 预算 


4 


多 冻结 


图 
3) FMW3 - 显示 
显示 基金 冻结 凭证 


4) FMWPM1 - 创建 价值 调整 
当 专 项 资金 任 


证 的 行 项 目 中 被 设置 了 “必需 的 值 调整 ”， 


dj 和 和 | 承诺 项 目 。| 基金 中 心 | 本 人 | 各 几 | 公司 | 
1.00 | 6000-04 280001 
1.00- | 6000-04 280001 
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对 原 赁 证 则 不 能 直接 修改 其 金 


额 ， 必 须 使 用 价值 调整 凭证 来 进行 调整 。 操 作 如 图 6. 1. 2-12 所 示 。 

” 洽 全 履 务 : 全 于 从 光束 

[ 价值 调 整 

铝 值 增加 

〇 大 少 值 

赁 日 其 12017. 06.19| 品 
es 和 ] 
作证 类 型 [11| 

和 任 证 编号 32 

行 项 目 [1 

图 6.1.2-12 
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价值 调整 : 指定 调整 凭证 是 增加 金额 还 是 减少 金 

凭证 类 型 ,指定 要 调整 的 专项 资金 凭证 类 型 。 

凭证 编号 : 指定 要 调整 的 专项 资金 的 凭证 编号 及 行 项 目 号 。 

在 图 6. 1.2-12 中 ， 录入 完成 后 ， 按 (Enter〉 键 进入 下 一 界面 ， 如 图 6. 1. 2-13 所 示 。 


EE 


调整 值 洗 汪 
价值 调整 32 有 6 ] 四 值 增加 固 任 汪 日 其 2017. 06. 19 
| 状态 | 
冻结 [1 
货币 CNY 
Lr ru 
E32 二 HR | 
描述 行 项 目 价值 增加 


_ 价值“ 指定 用 途 的 基金 ) | 


货币 CNY 
| 原始 金额 | 13.00 | 
全 部 金额 | 14.00 | 
到 期 日 
_ 科 目 分 配 冻 结 
| 基金 | BP | | 
成 本 中 心 同意 
功能 范围 
基金 中 心 280001 承诺 项 目 |6000-01-01 | 


图 6. 1.2-13 


录入 调整 金额 后 ， 即 0 。 注 意 ， ee 
资金 凭证 的 预算 消耗 FM 凭证 金额 ， 但 不 是 后 续 操 作 的 抵 减 (比如 设置 为 完成 ) 。 可 以 通 
查看 原始 凭证 (FMW3 ) ee “环境 ”一 “ 值 调 整 ” 来 查看 其 值 调 整 过 程 ， 如 图 6. 1.2-14 
所 示 。 


”于 用 基金: 三 元 爹 莉 层 此 乡 的 
长 


1 13.00 CNY 13.00 CNY 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.00 CNY 2.00 CNY 0.00 0.00 0.00 0.00 1 2016.08.07 
2.00- CNY 2.00- CNY 0.00 0.00 0.00 0.00 2 2016.08.07 
1.00 CNY 1.00 CNY 0.00 0.00 0.00 0.00 3 2017.06.19 

14.00 CNY 14.00 CNY 0.00 0.00 0.00 0.00 


[Ea “ 行 项 目 金额 TCrcy 金额 本币 ”金额 ”人 金额， 金额 | 金额 值 调整 任 证 日 期 
-| 


EE 


图 6. 1.2-14 


5) FMWPM2- 更 改 价值 调整 

修改 已 有 的 价值 调整 凭证 ， 其 操作 与 事务 码 FMWPMI 中 的 图 6.1.2-13 一样 ,不 再 
详 述 。 

6) FMWPM3- 显 示 价 值 调 整 

显示 已 有 的 价值 调整 任 证 ， 操 作 与 事务 码 FMWPM2 一 样 ， 不 再 重 述 。 

2. 基金 储备 

基金 储备 配置 如 图 6. 1.2-15 所 示 。 

1) FMX1 - 

创建 基金 储备 凭证 ， 操 作 如 图 6. 1. 2-16 所 示 。 
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天 会 赃 备 低 ; 创建 志 好 飞 尖 


及 加 
i 全 下 类 型 上 
“全 和 多 其 2016. 06. 20 
四 主 数 据 过 账 日 期 2016. 06. 20| 品 
， 问 和 弄 
名 过 账 公司 代码 [2800| BestRun China 
”7 名 撕 定 款项 资金 货币 /汇率 Cr 
》 癌 基金 冻结 换算 日 期 [ | 
”全 基金 储备 
1 号 FMX1 -创建 
2)， 号 FMX2 - 更改 
3)， 号 FMX3 -显示 
4)' 呈 FMXPM1 - 创建 价值 调整 
5)” 呈 FMXPM2 - 更 改 价值 调整 2 = 
6)” 最 FMXPM3 - 显示 价值 调整 | 
2 (这 FMX6 - 手动 减少 | 参考 凭证 
图 6. 1.2-15 图 6. 1.2-16 
凭证 类 型 : 指定 专项 资金 的 凭证 类 型 。 
参考 凭证 : 指定 从 一 个 已 有 的 基金 储备 凭证 参考 复制 创建 。 


在 图 6. 1. 2-16 中 录 人 相关 参数 后 ， 按 〈Enter〉 键 执行 ， 进 入 下 一 界面 ， 如 图 6.1.2-17 
所 示 。 


E27 T7777 
号 回忆 尼 旬 区 中 全 回 WUG 人 条 目 


作证 编号 | 名 着 赁 证 日 期 2016. 06. 20 

任 证 类 型 [1 基金 预 留 标 准 过 帐 日 期 2016. 06. 20 

公司 代码 [2800]| BestRun China 货币 /汇率 _ICNY | 

贷 下 文本 贷 下 抬头 文本 

货币 CNY 

总 计 1.01 

” 行 项 目 

| 砾 晤 金额 一 | 文本 | 承诺 项 目 | 基金 中 心 

| | 1. 01 | 腻 证 行 项 目 文本 6000-01-01 280001 
图 6. 1.2-17 


相关 按钮 操作 与 前 面 讲 的 “基金 冻结 ”相同 ， 双 击 行 项 目 进 入 明细 显示 ， 如 图 6. 1.2-18 
所 示 。 
行 顺 目 EE 定位 | 


文本 任 证 行 项 目 文本 | 


(1 hal 


[| 项 目 冻结 


攻 应 商 "sk30d| BD Hunan Inc 


7500000001| 


功能 范围 | 
基金 中 心 280001 承诺 项 目 6000-01-01 


图 6. 1.2-18 
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Qa 项目 被 冻结 : 勾 选 后 ， 行 项 目 占用 的 预算 承诺 消耗 被 锁定 ， 不 能 进行 后 续 抵 减 业务 
操作 ， 比 如 不 能 将 基金 储备 占用 的 预算 转 为 基金 承诺 或 发 票 的 预算 消耗 。 

@) 代码 块 : 指定 专项 资金 凭证 的 FM 账户 分 配 要 素 ， 形 成 了 FM 即 预算 消耗 凭证 的 过 账 
地 址 。 

(3) 单 击 入 ”其 他 按钮， 可 以 录入 专项 资金 凭证 的 其 他 账户 分 配 要 素 ， 如 CO 对 象 、 总 
账 科目 等 ， 如 图 6. 1. 2-19 所 示 。 


区" 编码 块 
范围 | 阳 
本 中 心 0000001| 
加 单 
BS 元 素 | 网 阁 | 
总 账 科目 51411600 
基金 | 了 E | | 同意 t | 
功能 范围 
承诺 项 目 6000-01-01 | 可 录入 其 他 的 分 配 ， 如 CO 的 
基 全 中 心 280001 账户 分 配 要 素 、 总 账 科目 
物料 | l | 二 【《 即 成 本 要 素 ) 、 物 料 等 


图 6.1.2-19 


需要 注意 的 是 ， 如 果 录 入 了 C0 账户 分 配 (如 CO 成 本 对 象 、 成 本 要 素 等 ) 在 形成 
FM 预算 承诺 消耗 的 同时 ， 还 会 形成 CO 对 象 的 预算 承诺 消耗 和 C0 成 本 对 象 的 预算 可 用 
性 检查 。FM 的 预算 可 用 性 检查 和 CO 对 象 的 预算 可 用 性 检查 两 者 是 平行 的 ， 各自 进 行 各 
自 的 检查 。 

(@ 单 击 臣 更 多 按钮， 对 行 项 目 进行 更 多 的 设置 ， 如 图 6. 1.2-20 所 示 。 


区 基金 铺 备 金 : 更 改 明细 屏幕 : 指示 符 


口 可 改变 的 账户 分 醒 口 只 以 本 币 计 的 缩减 口 必 需 的 值 调整 
口 统 计 标识 符 口 无 承诺 结 转 
上 | 超出 容错 口 无 限 超出 口 超过 全 局 容 差 
[w][%] 
图 6. 1.2-20 


可 改变 的 账户 分 配 : 如 果 没 有 设置 则 在 后 续 抵 减 业务 中 使 用 专项 资金 账户 分 配 ( 见 前 
面 “ 定 义 账 户 分 配 转账 规则 ”的 配置 ) 必须 与 指定 资金 专项 途 证 账户 分 配 一 致 (包含 FM 
账户 分 配 、C0 账户 分 配 等 )， 不 一 致 时 系统 会 进行 提示 ， 然 后 修正 保持 一 致 ， 如 果 被 设置 ， 
则 在 后 续 抵 减 业务 中 用 户 可 以 修改 账户 分 配 。 

只 以 本 币 计 的 缩减 : 如 果 设 置 则 代表 后 续 抵 减 业务 操作 交易 币 只 能 为 公司 代码 本 位 币 。 

必需 的 值 调整 . 勾 选 并 保存 凭证 后 ， 对 专项 资金 爷 证 不 能 在 后 续 修 改 途 证 中 直接 修改 凭 
证 行 项 目 金 额 ， 只 能 使 用 价值 调整 途 证 来 调整 专项 资金 凭证 行 项 目 金 额 。 男 外 需要 注意 的 
是 , 一 旦 选中 并 保存 凭证 后 ， 该 选项 不 能 再 取消 。 

统计 标识 符 : 勾 选 ， 生 成 统计 的 FM 预算 消耗 任 证 ， 无 可 用 性 控制 分 类 账 的 预算 消耗 检 
查 和 更 新 。 
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无 承诺 结 转 : 勾 选 ， 该 专项 资金 凭证 形成 的 预算 承诺 消耗 年 底 不 执行 承诺 结 转 到 下 一 
年 度 。 

超出 容错 : 单独 指定 后 续 抵 减 业务 的 百分比 超出 容 差 。 在 没有 设置 “超过 全 局 容 差 ” 
时 ,单独 指定 百分比 容 差 与 专项 资金 凭证 类 型 配置 的 容 差 码 两 者 间 取 较 小 值 作为 后 续 抵 
减 业务 的 容 差 报错 ; 在 设置 了 “超过 全 局 容 差 ”时 ， 单 独 指定 百分比 容 差 覆盖 凭证 类 型 
容 差 码 的 百分比 检查 ， 再 和 容 差 码 中 的 “绝对 值 ” 检 查 两 者 间 取 较 小 值 作为 后 续 抵 减 业 
务 的 容 差 报错 。 

无 限 超出 : 后 续 抵 减 业务 可 以 无 限制 地 超出 使 用 。 

超过 全 局 容 差 . 用 该 行 项 目 上 的 “超出 容错 ”百分比 覆盖 凭证 类 型 容 差 码 的 百分比 检 
查 ， 如 果 和 凭证 类 型 容 差 码 还 配置 了 “绝对 值 ” 检 查 ， 则 用 两 者 间 取 小 作为 后 续 抵 减 业 务 的 
容 差 报错 。 检 查 见 表 6. 2. 1-1。 


表 6.1.2-1 
超过 全 局 容 差 容 差 码 绝对 值 检查 后 续 业 务 抵 减 容 差 检查 
不 选中 无 /有 容 差 码 和 单独 “超出 容错 ”两 者 取 小 
选中 无 单独 “超出 容错 ”的 百分比 
选中 有 单独 “超出 容错 ”和 容 差 码 中 的 “绝对 值 ”两 者 取 小 


2) FMX2- 更 改 
修改 基金 储备 凭证 ， 操 作 如 图 6. 1. 2-21 所 示 。 


震 会 入 备 会 : 更 成 疤 杖 请 内 
祥 加 


图 6. 1.2-21 


在 图 6. 1.2-21 中 , 按 (Enter〉 键 进入 下 一 界面 ， 如 图 6. 1. 2-22 所 示 。 


9 de ,ee EE 3) 
作证 编号 四 


部 已 过 账 任 证 日 期 2016. 06. 20 

凭证 类 型 | 基金 预 留 标准 过 账 日 其 2016. 06. 20 
公司 代码 [2800| BestRun China 货币 /汇率 [cr | 
全 证 文本 [攻打 ] 
货币 CNY 
总 计 10. 00 
行 硕 目 和 EE 

| 任 .… 全 部 金额 | 原始 全 新 文本 | 承诺 项 目 | 基金 中 心 

LDO 10. 00 站 证 行 项 目 文本 6000-01-01 280001 

图 6. 1.2-22 


Q 单 击 ， 修 改 凭 证 抬头 内 容 ， 如 图 6. 1.2-23 所 示 。 
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佐证 状态 


症 选中 将 整个 凭证 设置 为 “完成 ”， 然 后 其 占用 的 预算 


口 可 以 3 档 冻结 承诺 消耗 将 被 释放 出 来 
CE 

已 -1 
作证 文本 | | 
= 批号 


图 6. 1.2-23 


@) 单 击 ， 将 当前 选中 行 的 凭证 行 项 目 设置 为 “完成 ”， 其 占用 的 预算 将 被 释放 出 来 。 
(3) 单 击 ， 查 看 指定 专项 资金 凭证 的 后 续 业 务 使 用 情况 ， 如 图 6. 1. 2-24 所 示 。 


着 去 用 次 前 基金 : 是 元 蔷 磊 历史 记录 | 


双击 行 ,可 以 查看 后 续 


(上旬 宇 刘 下 只 丰 和 地 轴 可 曲 吗 | 抵 减 业务 的 会 证 单据 


作证 编号 |“ 项 | 业务 交易 。 “触发 器 文档 。 下 | 果 除 日 期 ” “| 伯 证 日 期 | 


[44 1 1 数据 数量 0.00 CNY 10.00 CNY 0.00 0.00 


6.20 CNY 0.00 0.00 2017.06.20 2016.07.01 
总 计 基金 委托 6.20 | CNY | 6.20 |CNY 0.00 0.00 
用 量 6.20 CNY ,| 6.20 CNY 0.00 0.00 
未 清 全 额 3.80 CNY 3.80 CNY 0.00 0.00 
图 6. 1.2-24 
@@ 单 击 ， 修 改 凭证 行 项 目 ， 如 图 6. 1. 2-25 所 示 。 
行 项 目 44 nl 定位 [| |W 
文本 | 作证 行 项 目 文本 | 
| 控制 数据 
口 完成 标识 口 项 目 被 闲 结 | | 项 目 冻结 中 更 多 
Verfalsdatum 
| 值 
| 货币 CNY 
原始 金额 [ 10.00 | 
全 部 金额 10.00 
未 清 金 额 上 3. 80 
到 期 日 | a 
| 其 他 数据 
世 应 商 SA305 Hunan Inc 
客户 
代理 收 蒜 人 


| 代码 块 


且 主 | EY 

成 本 中 心 7500000001 同意 FE 

功能 范围 村 其 赴 光 直 直 类 | 

基金 中 心 [280001 | 承诺 硕 目 [Eroro | 


| 感 ”其 他 


图 6. 1.2-25 
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完成 标识 : 一 旦 被 设置 后 ， 甚 占用 的 预算 将 被 释放 出 来 ， 如 图 (通过 菜单 “环境 ”一 
“后 续 任 证” 实现) 6. 1.2-26 所 示 。 


i 性 证 号 “项 目 | 值 类 型 “ 完成 标志 “金额 类 型 Prd | FM 过 账 日 期 “| 承诺 预算 “支付 预算 | 承诺 项 目 | 基金 中 心 | 基金 | 总账 科 目 


1 资金 铺 备 ,XxX 回 0100 6 2016.06.20 10.00 10.00 6000-01-01 280001 51411600 
x 0200 6 6.20- 6.20- 6000-01-01 280001 51411600 
Xx 0500 6 3.80- 3.80- 6000-01-01 280001 51411600 

图 6. 1.2-26 


查看 用 量 如 图 6. 1. 2-27 所 示 。 
” 禾 记 用 竣 且 大 会: 显 元 入 荡 历 史 耳 灵 显示 设置 “完成 ”的 时 


Rn 间 和 结 清 的 金额 ， 专 项 
旦 | 虽 宣 吕 | 轩 | 师 | 禾 过 于 宣 磺 咖 | 男 王 是 | 国 | 同和 结 消 
一 | 资金 凭证 占用 的 预算 将 
作证 编号 “项 | 业务 交易 | 触发 器 文档 本 漠 和 [| 漠 到 元 0 _ 同 时 未 结 清 金 期 | 
We 1 数据 数量 .00 视 
基金 承诺 “| 0000000039 001 6.20 CNY 6.20 
总 计 基金 委托 6.20 | CNY | 6.20 


用 量 6.20 | CNY 6.20 


3) FMX3 - 显示 

显示 已 有 的 基金 储备 凭证 

4) FMXPM1 - 创建 价值 调整 

当 专 项 资金 任 证 的 和 
额 ， 必 须 使 用 价值 调整 凭证 来 进行 ， 操 作 如 图 6. 1. 2-28 所 示 。 


” 沽 爹 伏 各 外: 创 全 俐 光束 


| 价值 调整 
回 值 增加 
〇 〇 减少 值 


凭证 日 期 


参考 的 指定 用 途 的 基金 | 


凭证 类 型 [11| 
和 任 证 编号 44 
行 项 目 1 

图 6. 1.2-28 


按 (Enter》 键 ,进入 下 一 界面 ， 如 图 6. 1. 2-29 所 示 。 
录入 调整 金额 后 ,保存 价值 调整 凭证 即 可 。 
5) FMXPM2 - 更 改 价值 调整 
修改 基金 储备 凭证 的 价值 调整 凭证， 操作 与 FTMXPM1 类 同 。 
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| 调整 值 其 下 


| 价值 调整 44 0 一 | @ 信和 增 加 园 作 期 ” |2017.06.20 
| | 状态 
E 门 
| 货币 CNY 
后 站 
全 | 
| 描述 [ee 
| 价值 《 接 定 有 过 的 基金) 
| 货币 CNY 
原始 全 客 10.00 
全 部 金额 | 11.00 
| 未 清 金额 4. 80 
到 日 
科目 分 配 冻结 
| 基金 EP 
成 本 中 心 T0000000T 同意 
功能 范围 
基金 中 心 250001 | 承诺 项 目 6000-01-01 


EETH 


图 6. 1.2-29 


6) FMXPM3 - 显示 价值 调整 

显示 基金 储备 凭证 的 价值 调整 凭证 ， 操 作 与 FMXPM2 类 同 。 

7) FMX6 - 手动 减少 

对 基金 储备 凭证 进行 手动 减少 的 后 续 业 务 操作 ， 其 结果 形成 了 后 续 业 务 任 证 ， 并 反映 在 
专项 资金 凭证 用 量 中 的 后 续 业 务 的 抵 减 。 注 意 它 与 设置 “完成 "、 价 值 调整 都 不 一 样 ， 设 置 
“完成 ”为 结 清 指 定 专项 资金 凭证 并 释放 占用 的 预算 ,价值 调整 为 改变 指定 专项 资金 凭证 的 
金额 ， 手 动 减少 为 后 续 抵 减 业务 操作 。 操 作 如 图 6. 1. 2-30 所 示 。 


” 兴 会 钳 备 会: 天 工 证 少 亲 抬 飞天 
及 
其 证 编号 44 
行 项 目 [1 
赁 证 日 期 消 碱 ) [516.06.23 回 
图 6. 1.2-30 


按 《〈Enter〉 键 ， 进 入 下 一 界面 ， 如 图 6. 1.2-31 所 示 。 
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行 项 目 44 [本 定位 [IW 
文本 凭证 行 项 目 文本 | 
缩 咸 信息 

| 货币 CNY 

IE 下 了 

| 减少 金额 [ 中 

缩 咸 说 明 [er 


控制 数据 | 
| 口 完成 标识 口 项 目 被 冻结 | | 项 目 冻结 中 更 多 


图 6. 1.2-31 


录 和 减少 金额 ， 保 存 即 可 。 保 存 后 可 以 从 专项 资金 凭证 的 用 量 中 看 到 其 相应 的 金额 ， 如 
6. 1.2-32 所 示 。 


| 龙 志 丰 浴 有 前 基金: 坚 示 涝 藻 历 史记 巡 
国 | 吕 守 宇 加 |/ 贷 央 地 向 村 包 且 | 略 


Ix | 视 为 后 续 抵 减 业务 的 人 工 减少 
任 证 编号 "项 | 业务 交易 。 “| 触发 器 文档 | 消耗 | 货币 | [文本 | 
和 44 1 数据 数量 业 气 将 员 11.00 CNY 
6.20 CNY | 


CNY 


2017.06.20 


总 计 手动 扣 茂 TOO TONY TO0 | CNY1 000 000 


用 量 7.20 |CNY | 7.20 |CNY |0.00 |0.00 
未 清 全 额 3.80 CNY 3.80 CNY 0.00 0.00 
图 6. 1.2-32 


3. 预先 承诺 基金 
预先 承诺 基金 操作 如 图 6. 1. 2-33 所 示 。 


”全 基金 管理 
， 站] 主 数 据 
， 口 ] 预算 
7 局 过 账 
7 名 指定 未 项 资金 
口 基金 冻结 
， 回 基金 铺 备 
z 
1 呈 FMY1 - 创建 
2)。 号 FMY2 - 更 改 
3》 喇 FMY3 - 显示 
4) 号 FMYPM1 - 创建 价值 调整 
5)” 听 FMYPM2 - 更 改 价值 调整 
6 喇 FMYPM3 - 显示 价值 调整 
_7) 如 FMY6- 手 动 成 


图 6. 1.2-33 


1) FMY1 - 创建 
创建 预先 承诺 基金 凭证 ， 其 操作 与 FMX1 - 创建 基金 储备 凭证 基本 相同 ， 区 别 在 于 预先 
承诺 基金 凭证 的 行 项 目 既 可 以 单独 创建 ， 也 可 以 基于 基金 储备 凭证 行 项 目 来 创建 ， 后 一 种 创 
建 被 视 为 基金 储备 凭证 后 续 抵 减 业务 操作 ， 即 预先 基金 承诺 凭证 占用 预算 同时 原 基金 储备 凭 
证 释放 出 占用 的 预算 ， 如 图 6. 1.2-34 所 示 
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| 控制 数据 


加 完成 标识 项目 被 栋 结 | “| 项 目 款 结 史 重 甸 
Verfalsdatum 

| 值 

货币 USD CNY 

原始 全 额 1.00 | 6.10 | 

全 部 金额 1.00 6.10 | 

未 清 金 额 1.00 | 6.10 | 

到 期 日 


可 以 指定 基于 基金 储备 凭证 
- 来 创建 的 预先 承诺 基金 凭证 ， 
上 | 以 保证 预先 承诺 基金 凭证 释 


| 其 仙 淄 据 


图 6. 1.2-34 


@ 准备 金 : 指定 行 项 目 创建 基于 基金 储备 赁 证， 完成 保存 后 ， 生 成 预先 基金 储备 凭证 
预算 消耗 同时 释放 基金 储备 凭证 占用 的 预算 ， 保 证 赁 证 有 预算 的 “抢占 锁定 ”。 

@) 设置 为 “完成 "”， 当 勾 选 时 ， 完 成 保存 后 ， 生 成 预先 基金 储备 凭证 预算 消耗 同时 释放 
基金 储备 凭证 占用 的 预算 ， 原 基金 储备 凭证 行 项 目 将 被 设置 为 “完成 *"， 其 占用 的 未 结 清 的 
预算 占用 将 被 释放 。 

2) FMY2 - 更 改 

修改 或 设置 “完成 ”已 有 的 预先 承诺 基金 凭证 ， 其 操作 与 FMX2 - 更 改 基金 储备 凭证 基 
本 相同 ， 差 异 在 于 多 了 一 个 可 参考 的 基金 储备 凭证 。 

3) FMY3 - 显示 

显示 已 有 的 预先 基金 储备 。 

4) FMYPM1 - 创建 价值 调整 

创建 预先 承诺 基金 凭证 的 价值 调整 凭证 ， 其 操作 与 FTMXPM1 - 创建 基金 储备 价值 调整 
凭证 相同 ， 这 里 不 再 重 述 。 

5) FMYPM2 - 更 改 价 值 调整 

修改 预先 承诺 基金 任 证 的 价值 调整 赁 证， 其 操作 与 FMXPM2 - 基金 储备 价值 调整 凭证 
更 改 价值 调整 相同 ， 不 再 重 述 。 

6) FMYPM3 - 显示 价值 调整 

显示 预先 承诺 基金 任 证 的 价值 调整 凭证 。 

7) FMY6 - 手动 减少 

对 预先 承诺 基金 凭证 进行 手动 减少 的 后 续 业 务 操作 ， 其 结果 形成 了 后 续 业 务 凭证 ， 并 反 
映 在 专项 资金 凭证 用 量 中 的 后 续 业 务 的 抵 减 ， 其 操作 与 TMX6 - 手动 减少 基金 储备 任 证 基本 
相同 ， 不 再 重 述 。 

4. 基金 承诺 

基金 承诺 操作 如 图 6. 1. 2-35 所 示 。 

1) FMZ1 - 创建 

创建 承诺 基金 凭证 ， 其 操作 与 FMY1 - 创建 预先 基金 承诺 凭证 基本 相同 ， 区 别 在 于 承诺 
基金 凭证 的 行 项 目 既 可 以 单独 创建 ， 也 可 以 基于 基金 储备 凭证 行 项 目 或 预先 承诺 基金 凭证 来 
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创建 ， 后 一 种 创建 被 视 为 基金 储备 凭证 或 预先 承诺 基金 任 证 后 续 抵 减 业 务 操作 ， 即 基金 承诺 
凭证 占用 预算 同时 原 基 金 储备 凭证 或 预先 承诺 基金 凭证 释放 出 占用 的 预算 ， 如 图 6. 1. 2-36 
所 示 。 


”全 基金 管理 
， 回 ] 主 数据 
， 癌 预算 
7 全 过 帐 
7 铝 指定 款项 资金 
， 回 基金 江 结 
， 回 基金 储备 
， 癌 ] 预 承诺 基金 
”全 基金 承诺 
1，， QW FMZ1 - 创建 
2)， 听 FMZ2 - 更 改 
3 虽 FMZ3 - 显示 
4)， 器 FMZPM1 - 创建 价值 调整 
5)。 呈 FMZPM2 - 更 改 价值 调整 
6 呈 FMZPM3 - 显示 价值 调整 
7)” 吕 FMZ6 -手动 咸 少 
图 6. 1.2-35 
行 项 目 | 定位 | Wi 
文本 | 
| 控制 数据 
口 完 成 标识 口 项 目 被 本 结 | | 项 目 冻 结 号 更 多 
Verfallsdatum 
量 
货币 USD CNY 
原始 全 额 | “可 以 指定 基于 基金 储备 凭证 或 预先 承诺 
全 部 全 额 基金 凭证 来 创建 的 基金 承诺 赁 证， 以 保 
未 清 全 疾 一 证 基金 承诺 凭证 占用 预算 的 同时 ， 对 应 
= 一 一 一 基金 储备 赁 证 或 预先 承诺 基金 凭证 释放 
到 期 日 」 占用 预算 
可 | oo 
1 Ee 2 38 可 
是 这 于 河 款 


图 6. 1.2-36 


QD 准备 金 : 指定 行 项 目 创建 基于 基金 储备 赁 证， 完成 保存 后 ， 生 成 预先 基金 储备 凭证 
预算 消耗 同时 释放 基金 储备 凭证 占用 的 预算 ， 保 证 凭证 有 预算 的 “抢占 锁定 ”。 

Q@ 预先 承诺 ， 指 定 行 项 目 创建 基于 预先 承诺 基金 凭证 ， 完 成 保存 后 ， 生 成 基金 承诺 凭 
证 预算 消耗 同时 释放 预先 承诺 基金 任 证 占用 的 预算 ， 保 证 赁 证 有 预算 的 “抢占 锁定 ”。 

(3) 设置 为 “完成 "， 当 勾 选 时 ， 完 成 保存 后 ， 生 成 基金 承诺 预算 消耗 同时 释放 基金 储备 
凭证 或 预先 基金 储备 凭证 占用 的 预算 ， 原 基金 储备 凭证 行 项 目 或 预先 基金 储备 凭证 行 项 目 将 
被 设置 为 “完成 ”， 其 占用 的 未 结 清 的 预算 将 被 释放 。 

2) FMZ2 - 更 改 

修改 或 设置 “完成 ”已 有 的 基金 承诺 赁 证， 其 操作 与 FMY2 - 更 改 预先 承诺 基金 凭证 基 
本 相同 ， 差 异 在 于 多 了 一 个 可 参考 的 预先 承诺 基金 任 证 。 
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3) FMZ3 - 显示 
显示 已 有 的 基金 承诺 储备 。 
4) FMZPM1 - 创建 价值 调整 
创建 基金 承诺 凭证 的 价值 调整 凭证 ， 其 操作 与 FMYPMI1 - 创建 预先 承诺 基金 的 价值 调 
整 赁 证 相同 ， 这 里 不 再 重 述 。 
5) FMZPM2 - 更 改 价值 调整 
修改 基金 承诺 凭证 的 价值 调整 赁 证， 其 操作 与 FMYPM2 - 预先 承诺 基金 价值 调整 凭证 
更 改 相 同 ， 不 再 重 述 。 
6) FMZPM3 - 显示 价值 调整 
显示 基金 承诺 凭证 的 价值 调整 赁 
7) FMZ6 - 手动 减少 
对 基金 承诺 凭证 进行 手动 减少 的 后 续 业 务 操 作 ， 其 结果 形成 了 后 续 业 务 任 证 ， 并 反映 在 
专项 资金 任 证 用 量 中 的 后 续 业 务 的 抵 减 ， 其 操作 与 TMY6 - 手动 减少 预先 承诺 基金 凭证 相 
同 ， 不 再 重 述 。 
5. 收入 预测 
收入 预测 操作 如 图 6. 1. 2-37 所 示 。 
”全 基金 管理 
， 站 主 数 据 
， 丫 和 算 
= ols 
7 名 指定 未 项 资金 
， 问 基金 江 结 
» 
， 加 预 承诺 基金 
， 癌 基金 承诺 
7 名 收入 预 出 
1)， 中 FMV1 -创建 
2)， 扩 FMV2 - 更 改 
3)， 号 FMV3 - 显示 
4) 呈 FMVPM1 - 创建 价值 调整 
5)” 久 FMVPM2 - 更改 价值 调整 


6)” 号 FMVPM3 - 显示 价值 调整 
7)” 恩 FMV6 - 手动 减少 


图 6. 1.2-37 


1) FMV1 - 创建 

创建 收入 预测 赁 证， 其 操作 与 FMX1 - 创建 基金 储备 凭证 基本 相同 ， 区 别 在 于 收入 预测 
凭证 中 的 承诺 项 目 必 须 为 收入 类 承 详 项 目 (30+2) 。 

2) FMV2 - 更 改 

修改 或 设置 “完成 ”已 有 的 收入 预测 赁 证， 其 操作 与 FMX2 - 更 改 基金 储备 凭证 基本 
相同 。 

3) FMV3 - 显示 

显示 已 有 的 收入 预测 凭证 

4) FMVPM1 - 创建 价值 调整 

创建 收入 预测 凭证 的 价值 调整 赁 证， 其 操作 与 TMXPMI1 - 创建 基金 储备 价值 调整 凭证 
相同 ， 这 里 不 再 重 述 。 
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5) FMVPM2 - 更 改 价值 调整 

修改 收入 预测 凭证 的 价值 调整 凭证 ， 其 操作 与 FMXPM2 - 基金 储备 价值 调整 凭证 更 改 
价值 调整 相同 ,不 再 重 述 。 

6) FMVPM3 - 显示 价值 调整 

显示 收入 预测 凭证 的 价值 调整 凭证 

7) FMV6 - 手动 减少 

对 收入 预测 凭证 进行 手动 减少 的 后 续 业 务 操 作 ， 其 结果 形成 了 后 续 业 务 赁 证， 并 反映 在 
专项 资金 凭证 用 量 中 的 后 续 业 务 的 抵 减 ， 其 操作 与 FMX6 - 手动 减少 基金 储备 凭证 相同 ， 不 
再 重 述 。 

6. 基金 转账 

基金 转账 操作 如 图 6. 1. 2-38 所 示 。 

1) FMWA - 创建 

创建 基金 转账 任 证 ， 如 图 6. 1. 2-39 所 示 。 


汉人 
点 
赁 证 类 型 [31| 基金 传输 标准 
作证 日 期 2016. 06. 22 
过 账 日 期 [2016. 06. 2 
从 司 司 码 [2800] BestRun China 
7 问 公共 部 门 管 理 货币 /汇率 chr | | 
”全 基金 管理 换算 日 其 my 
， 加 主 数据 
， 口 ] 预算 spre 
- 可 指定 一 个 已 有 
， 问 ] 指定 款项 资金 的 凭证 参考 复制 
， 癌 请 求 
7 句 资金 转账 [天 本 一 
1)，( FMWA - 创建 pp 
2)， 呈 FMWC - 显示 
图 6. 1.2-38 图 6. 1.2-39 


录入 相关 数据 后 ， 按 (Enter》 键 进 并 人 下 一 -界面 ， J 1. 2-40 所 示 。 


” 洽 全 妈 胜 : 全 下 柳 改 研 
旺 回 怕 斩 扣 臣 中 曾 全 条 目 
任 证 编号 全 新 建 储 证 日 其 2016. 06. 22 
凭证 类 型 [31| 基金 传输 标准 过 账 日 期 2016. 06. 20 
公司 代码 2800 BestRun China 货币 /汇率 CNY 
储 证 文本 | 优 证 抬头 交 本 | 
货币 CNY 
总 计 | 1.00 |] 
| 行 项 目 

乱 . 二 文本 承 江 硕 目 基金 中 心 
| | OO 1.00 6000-01-01 280001 

(9) 1.00 BO00-04 280001 
图 6. 1.2-40 
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录入 发 送 方 、 接 收 方 的 FM 账户 分 配 要 素 及 其 他 相关 字段 后 ， 发 送 方 和 接收 方 金额 要 一 
即 可 保存 ， 生 成 资金 转账 凭证 。 

2) FMWC- 显 示 

显示 资金 转账 凭证 。 

7. 专项 资金 凭证 的 其 他 操作 

1) FMVAO1 - 创建 价值 调整 

通用 各 类 专项 资金 任 证 (如 基金 冻结 、 基 金 储备 之 类 ) 创建 价值 调整 凭证， 要 求 在 专 
项 资金 凭证 的 行 项 目 上 已 设置 “必需 的 值 调整 "。 操 作 如 图 6. 1.2-41 所 示 。 


致 


-> 


4 ER 
3 
EE 
ES [| = | 
行 项 目 | | 到 | | 
分 组 编号 到 
优 证 类 弄 | | al |] 
任 让 类别 [下 到 | | 
控制 娄 所 
格式 变 式 


图 6. 1.2-41 


凭证 编号 : 指定 要 限制 的 专项 资金 凭证 号 。 
凭证 类 型 .指定 要 限制 的 专项 资金 凭证 类 型 。 
凭证 类 别 : 指定 要 限制 的 专项 资金 类 ， 比 如 基金 冻结 、 基 金 储备 。 
在 图 6. 1. 2-41 中 录入 参数 后 ， 单 击 多 按钮 ， 进 入 下 一 界面 ， 如 图 6. 1. 2-42 所 示 。 
[12273) 

[到 |[ 天 [守山 | 品 节 | 小 区 iJ 芝 | 小 县 | 锡 .| 蜀 J 志 小 区 MDI[2 [六 [sx] 

用 于 指定 用 途 基金 凭证 的 值 调整 


活动 任 证 编 呈 | 行 | 值 .|D 类 增 . 减 .| 任 证 日 期 “描述 
| 11| 50 
CI 


| 调整 值 其 证 
| | 专项 基金 29 行 项 目 my 
| | 储 证 类 型 [1| 甚 证 类 别 [50 | 分 组 编号 0 
1 i i ] 
批准 | 确定 原因 | | 烙 正 东 结 [| | 
| 
CNY “| 国 糙 证 日 其 


癌 信和 (6) 


减少 值 在 单 击 加 ] 新建”、 

到 | 一 修改 ”按钮 后 ， 对 进 

描述 a 行 可 价值 调整 的 行 录入 
价值 调整 凭证 数据 


| 
© 


BE_O se Range) | 


图 6. 1.2-42 
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Q) 当前 可 进行 价值 调整 的 行 ， 新 建 一 个 价值 调整 凭证 。 

@) 选中 当前 可 进行 价值 调整 的 行 ， 修 改 其 录入 的 未 保存 前 的 价值 调整 凭证 。 

@) 删除 当前 可 进行 价值 调整 的 行 ， 删 除 其 未 保存 的 价值 调整 凭证 。 

@ 绿灯 显示 当前 行为 可 以 进行 价值 调整 的 专项 资金 凭证 行 。 

@) 红 灯 显 示 当 前 行为 不 可 以 进行 价值 调整 的 专项 资金 任 证 行 。 

@) 指定 价值 调整 凭证 的 值 为 增加 还 是 减少 。 

@ 本 次 调整 的 金额 。 

(@ 对 录入 完成 的 价值 调整 进行 传输 ， 并 将 相关 调整 值 计 算 后 显示 在 上 面 的 表格 行 中 ， 
但 此 时 价值 调整 凭证 仍然 为 未 保存 。 

@) 放弃 当前 录入 的 价值 调整 凭证 。 

录 人 完成 后 ， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 保存 价值 调整 凭证 即 可 。 

2) FMZZ - 重 佑 

对 非 本 币 的 指定 专项 资金 凭证 进行 本 位 币 金 额 重 佑 ， 并 按照 新 汇率 来 生成 调整 本 位 币 的 
金额 。 操 作 如 图 6. 1. 2-43 所 示 。 


迁 礁 金成 诸 史 重 疗 术 各 人 金 泌 
路 区 
王 丙 型 
公司 代码 Ea] 到 | 3 
全 证 代 币 | 到 | | 
作证 编号 | 到 | | 
会 计 年 度 [_ | 
闭 保 留 基金 
回 预 承诺 基金 
回 承诺 基金 指定 外 币 评估 日 
加 收入 预 出 期 和 评估 汇率 类 
Sa OI a | 型 
| 苔 数 一 
汇率 关键 日 期 2017. 06. 22 
汇率 类 型 I 
问 击 i 冯 行 
门 俊 引 部 伴 证 编号 列表 
图 6. 1.2-43 


录入 相关 参数 ， 按 (F8〉 键 执行 ， 如 图 6. 1. 2-44 所 示 。 


”自流 会 硫 诺 四 二 从 天 芒 人 金 闪 
咏 写 定 | 加 | 价 | 彻 各 好 全 名 有 品 


关键 日 期 2017.06.22 


状态 | 公司 码 | 炬 证 编号 。 类 | 交易 货币 | 本币 | ”重新 评估 | 项 | 额 | 金额 ”金额 ”金额 | 缩 式 多 额 文本 


CCO 2800 38 40 USD CNY 6.37710 1 6.10 6.38 0.00 0.00 0.28- 
oc0 2800 39 50 USD CNY 6.37710 坟 6.20 6.38 0.00 0.00 0.18- 
图 6. 1.2-44 
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QD 评估 日 期 使 用 的 汇率 。 

@) 原 有 汇率 下 的 记 账 金额 。 
(3) 新 汇率 下 的 应 记 账 金额 。 
(4) 本 次 评 佑 需 调 整 的 金额 。 


3) FMRE_SERLK - 结算 行 项 目 


将 未 结 清 的 专项 资金 凭证 行 项 目 批量 设置 为 “完成 ”并 结 清 ， 并 将 其 占用 的 预算 释放 
出 来 。 通 常 预 算 承 诺 消耗 不 结 转 的 企业 ， 需 要 在 年 末 执 行 此 功能 ， 来 设置 “完成 ” 结 清 当 
年 所 有 的 未 清 专 项 资金 凭证 。 操 作 如 图 6. 1. 2-45 所 示 。 


从 加 
一 般 人 性 汪 选择 Ey 
作证 编 号 到 3 
公司 代码 2800 到 3 
任 证 类 别 | 加 到 | | E3 
赁 证 类 型 门 到 | | [总 | 
到 期 日 到 a 
分 组 编号 到 [多 | 
按 FM 科目 资产 选择 低 证 cs 
承诺 项 目 到 [| 
基金 中 心 | 到 | SS 
一 一 一 
天 主 到 3 
预 和 期 间 到 [| 
控制 
加 设置 完成 标识 
O 〇 茹 销 完 成 标识 
回 自 动 清算 作证 
格式 
加 出 或 二 行 
图 6. 1. 2-45 


自动 清算 凭证 ， 如果 选择 上 ， 代 表 当 一 个 专项 资金 凭证 所 有 的 行 项 目 都 被 设置 为 “ 完 
成 ”时 ， 则 将 该 专项 资金 凭证 整个 〈 即 在 凭证 抬头 上 ) 设置 为 “完成 ”。 
在 图 6. 1.2-45 中 , 按 〈《F8》 键 执行 ， 


需 研 专 磺 本 合 (项 与 ) 
和 了 及 倒 吕 写 思 斩 定 加 


优 证 号 “项 | 类 | DT 过 账 日 期 


如 图 6. 1. 2-46 所 示 。 


回访 李 过 民怨 人 | 吕 纺 四， 


| 公司 码 创建 者 | 货币 | 未 清 人 金额。 ”金额 | 成 本 到 期 ” “| 文本 


图 


24 1 50 11 2016.05.05 2800 ZHANGCHL CNY 1.00 1.00 

* 50 11 2016.05.05 2800 ZHANGCHL CNY 1.00 1.00 

| 27 50 11 2016.05.05 2800 ZHANGCHL CNY 10.00 10.00 2017.10.10 
28 50 11 2016.06.07 2800 ZHANGCHL CNY 0.00 0.00 2018.10.10 
29 50 11 2016.06.07 2800 ZHANGCHL CNY ， 14.50 ， 23.00 
30 50 11 2016.06.07 2800 ZHANGCHL CNY 0.00 1.00 


6. 1.2-46 


选中 要 关闭 结 清 的 行 项 目 ， 单 击 “ 编 辑 凭证 ”按钮 ， 即 完成 了 关闭 结 清 专项 资金 凭证 
的 行 项 目 。 

4) FMRE_KERLK - 结算 凭证 

将 未 结 清 的 专项 资金 任 证 批量 设置 为 “完成 ”并 结 清 ， 并 将 其 占用 的 预算 释放 出 来 。 
注 : 其 功能 与 FMRE_SERLK 差不多 ， 两 者 可 选 一 个 来 操作 ， 操 作 如 图 6. 1. 2-47 所 示 。 


红 契 新 吧 大 人 金 ( 洁 公 区 证) 
史 加 
| 凭证 选择 Eu 
任 证 编号 到 Ea 
公司 代码 2800| 到 a 
任 证 类 型 EF- 到 ”| | EE 
凭证 类 型 | 到 | | [BS] 
创建 者 到 [时 
过 帐 日 其 到 Br 
任 证 日 其 到 E33 
| 控制 数据 
[a | 
回 完成 所 有 项 目 
岂 测 试 运行 
图 6. 1.2-47 


完成 所 有 项 目 : 不 选择 上 时 ， 只 有 专项 资金 凭证 中 所 有 行 项 目 为 “完成 ”时 将 专项 资金 
凭证 列 出 来 供 选 设置 为 “完成 "; 选择 上 时 ， 只 要 有 未 清 的 专项 资金 凭证 都 列 出 来 供 选 设置 为 
参数 录入 完成 后 ， 按 〈F8》 键 执行 ， 如 图 6. 1. 2-48 所 示 。 
Ei 
和 ^v 人 人 国 扣 守 忆 尼 宙 回 内 隐 | 个 搞 RE | 


或 凭证 编号 “， 类 | DT 和 任 证 日 期 ”“| 过 账 日 期 ” “| 公司 码 | 创建 者 。 和 任 证 抬头 文本 | 货币 本币 
| 23 50 | 11 | 2016.03.31 2016.03.31 2800 ZHANGCHL test CNY CNY 
24 50 EE 2016.05.05 2016.05.05 2800 ZHANGCHL CNY CNY 
26 50 11 2016.05.05 2016.05.05 2800 ZHANGCHL CNY CNY 


| 2 50 11 2016.05.05 2016.05.05 2800 ZHANGCHL CNY CNY 


图 6. 1.2-48 


选中 要 关闭 的 凭证 ， 单 击 “ 编 辑 赁 证 ”按钮 ， 即 可 完成 专项 资金 任 证 的 关闭 。 
6.1.3 专项 资金 凭证 的 Work Flow 


SAP ECC 中 提供 预算 凭证 工作 流 的 模板 WS50000016， 企业 可 以 使 用 标准 模板 工作 流 ， 
也 可 以 自行 开发 。 

1. 专项 资金 凭证 的 工作 流 配 置 及 使 用 准备 

1) 工作 流 使 用 的 环境 和 审批 组 织 结构 维护 

工作 流 使 用 环境 准备 : 事务 码 SWU3， 配 置 参见 前 面 预 算 凭证 工作 流 配 置 及 准备 。 
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审批 组 织 结构 维护 ， 事务 码 PPOCE/PPOME ， 操 作 参 见 前 面 预算 凭证 工作 流 配 置 及 准备 


中 的 组 织 单位 和 职位 ， 并 为 职位 分 配 相 应 用 户 账 号 〈 即 持 有 人 ) 。 案 例 配置 了 两 级 审批 ， 如 
6. 1.3-1 所 示 。 


职员 分 配 结构》 


工作 流 


了 了 | 基金 承诺 任 证 审核 O 50006590 
* FMZ Approvel SS 50012947 

， 岛 FMZ Approve2 |5 50012954 

图 6.1.3-1 


2) 事务 码 SWETYPV 
激活 事件 类 型 的 链接 ， 如 图 6. 1.3-2 所 示 。 


现成 况 肝 "要闻 类 型 颖 藤 " 学 缴 众 点 
移 新 条 目 时 只 自问 


对 象 类 别 |B0 业务 对 象 资源 库 对 象 类 型 =| 
对 象 类 型 FIRE | 

[CREATED | 
接收 方 类 型 Ws50000016 | 


链接 设置 事件 接收 者 ) 


接收 者 调用 | 函数 模 训 -| 
HH 
检查 函数 模块 

接收 者 类 型 函数 模块 

接收 者 的 目标 | 
事件 交付 使 用 thFC ( 歌 省 ) 了 

| 链接 已 激活 

图 6.1.3-2 


3) 为 标准 任务 建立 一 般 代理 分 配 

依次 为 标准 任务 TS50000006 、TS50000008 、TS50000019 建立 一 般 代理 分 配 。 
事务 码 : PFTC_CHG， 操 作 如 下 : 

在 图 6. 1.3-3 中 , 单 击 名 按钮 ， 进 入 图 6. 1.3-4 所 示 界 面 。 

在 图 6.1.3-4 中 ， 单 击 “ 创 建 ”"”， 如 图 6. 1. 3-5 所 示 。 


附加 数据 (A) 】 实用 程序 (M) 。 系统 (Y) 。 帮助 ( 


选择 标准 (A).… 瞪 | 名 和 铂 二 阅 
代理 分 配 (6) » 


任务 类 型 TS 标准 任务 7] 人 
任务 [50000006 FMRE_APPROVE 分 类 (L) 创建 (0) 
名 称 决定 作证 批准 更 约 (d) 
1nnA FMRFE ADDRmVFE [= 
图 6.1.3-3 图 6.1.3-4 


4) 为 专项 资金 途 证 建立 规定 文档 类 别 
配置 路 径 为 SPRO 一 公共 部 门 管理 一 基金 管 理 政体 一 工作 流 一 角色 定义 一 规定 凭证 类 ， 
如 图 6.1.3-6 所 示 。 
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标准 任务 FMRE_APPROVE | 决定 任 证 批准 
计划 状态 活动 
有 效 性 [20150101 | 到 |9999. 12. 31| 
| 分 类 /锁定 标志 
[分 类 
- 回 一 般 任务 
加 爷 许 一 般 转 发 
加 不 多 许 一 般 转 发 
〇 不 允许 转发 
分 类 | 
锁定 标记 
加 被 锁定 以 便 实 羌 化 
加 锁定 相 太 执行 
图 6.1.3-5 


5) 为 专项 资金 任 证 类 分 配 文档 
配置 路 径 为 SPRO 一 


公共 部 门 管理 一 基金 管理 政体 一 工作 流 一 角色 定义 一 将 凭证 类 别 分 


配给 凭证 等 级 ， 如 图 6. 1.3-7 所 示 ， 为 要 启用 工作 流 的 专项 资金 类 别 分 配 文 档 类 别 。 


更 或 玫 图 "六 图 : 在 FIFM 房 凋 产 史 史 小 作证 类 
铭 新 条 目 ESIE! 


”更 成 神 铅 " 效 图 : FM 房 疝 宏 多 擅 友 证 级 由 ” 艇 上 监 
金 新 条 目 下 和 SIEE 


文档 类 别 。。 所 术 也 
ECSEU ECSIDIEDOSEE0D000a .图 
EF_30 ”专项 资金 基金 信和 巴 

| | 


图 6.1.3-6 


6) 定义 FM 账户 分 配 组 、 定 义 FM 金额 组 


任 证 类 别 “| 文档 类 别 


图 6.1.3-7 


定义 FM 账户 分 配 组 、 定 义 FM 金额 组 ， 与 前 面 的 预算 凭证 中 的 配置 定义 FM 账户 分 配 


组 一 样 。 两 者 组 合 分 配 审批 人 。 
7) 定义 审批 通过 和 拒绝 原因 代码 
配置 路 径 为 SPRO 一 公共 部 门 管理 一 基金 
6. 1.3-8 所 示 。 


管理 政体 一 工作 流 一 规定 确定 原因 ， 如 


| 维护 资金 预 留 确定 的 原因 
| 确定 原因 描述 
89 预算 佐证 审批 最 后 拒绝 ; 通过 .| 
99 预算 估 证 审批 守成， 通过. 


图 6.1.3-8 


-批准 拒绝 最 后 
| O © 


Ki] 


oO '® 
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8) 定义 FM 职能 

定义 专项 资金 凭证 的 审批 级 别 和 审批 人 员 。 案 例如 下 : 

配置 路 径 为 SPRO 一 公共 部 门 管理 一 基金 管理 政体 一 工作 流 一 角色 定义 一 定义 FM 职能 
定义 ， 如 图 6. 1.3-9 所 示 。 


更 成 入 图 "请 让 记 义 认 新 祯 "所 区 第 六 航 此 | 四 一 
窑 新 条 目 兮 国 @ 忌 
对 话 结构 | | 角色 定义 的 标 是 
”ei WF 级别 文档 关 别 | 活动 | 国会 计 -| 区 
me | rr 上 EF_50 加 有 2800 2016 本 
2 EF_50 01 2800 |2016 当 
对 i | wrF 银 列 克 ] 
ea 文档 类 别 于 50 = 加 
二 财务 管理 范围 元 00| 。 则 年 5 
人 |FM AAG Naa | 对象 类 型 “| 代理 标识 
Ut Eso0 Po 50012947 
是 组 + 金额 组 的 2800 APP1 本 50012947 
审批 代理 2800 APP2 加 50012947 
WF 级别 
文档 类 别 本 50| 。 技 项 资金 草 金 承 堪 上 
活动 [oi| 批准 
财务 管理 范围 2800| [BestRun chna 了 
财 年 | Eos 
FM 科目 设置 组 E800 | 民 Eo | 
金额 组 AFPO EE = o.00] 3999.5 
| EJ] 加 位 | 
八 理 标 误 SOD012947 FMZ Approvel 
图 6. 1.3-9 


依次 为 专项 资金 文档 类 别 的 每 个 审批 级 别 维护 每 个 组 合 (FM 科目 组 + 金额 组 ) 的 审批 
人 员 


和 


yy 激活 WS50000016 的 触发 事件 
事务 码 PFTC_CHG ， 如 图 6. 1.3-10 所 示 。 


工作 流 模板 50000016 FMRE_MSAPPAL 
名 称 概要 : 保留 基金 多 重 有 效 性 检查 
包 FMRE 应 用 程序 组 件 FLFM 
量 芋 本 数据 [ 攻 措 述 [ 独 容 器 .正在 地 吉事 件 | 各 SApphone 
激活 工作 的 事 
件 触发 所 
七 | 已 定义 ..，| 对 象 类 别 | 对象 类 型 ”事件 | 你 | 
中 oj 加 ”Bo 业务 对 象 仓库 对 . FMRE CREATED 。 专用 资金 其 证 项 目 已 创建 
图 6. 1.3-10 


10) 定义 WS50000016 的 审批 级 别 和 审批 规则 

事务 码 SWDD， 如 图 6. 1.3-11 所 示 。 

MaxWFlevel: WF 最 大 级 别 ， 与 FM 职能 定义 里 的 该 文件 类 别 的 最 大 WL 级 别 相等 。 
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一 简短 描述 | 最 大 工作 流 级 别 

工作 流 “ [ws50000016 到 一 一 | 蜡 | 伪 ] 名 il 仿 j 人 1 心 ]E 
版本 [oT oo 一 一 一 一 

一 一 一 一 一 ))) 基金 情 备 生成 
[所 | 对 1 团 ] | | 

导航 区 


A 
和 单 击 右键， 选择 更 改 "， 定 
二 一 经 | 文 其 初始 值 为 "FM 职能 定义 " 


最 去 审批 WF 级 别 
活动 


[ 工作 流 容 器 中 设 定 的 WL 级 别 ， 比 如 案 部 -50 0 2800 2016 
于。 ss 例 为 ?, 初 值 册 加 Ene 全 
by hob Wi Group 了 a 


b hob _ Workitem 
"Oh_Wf Wersig7 
b Oo Predeces 
*| bo MaxWFLevel 


"bo DefineRole 


on. 角色 选项 有 
单 击 右键 ， 选 择 “ 更 nn ie 
改 ”， 定 义 审 批 的 规 职责 选择 | 简短 描述 
则 am | 元 需求 的 职责 解决 方案 

二 1 第 一 行 中 的 评估 数据 

x 所 有 作证 行 中 的 评估 数据 
图 6. 1.3-11 


DefineRole: 定义 专项 资金 凭证 审批 的 规则 。 

空 : 在 TS80500064 中 分 配 的 代理 人 可 以 进行 审批 。 

1: 以 专项 资金 凭证 中 第 一 条 行 项 目 数据 的 FM 科目 组 和 人 金额 组 ， 来 作为 审批 人 。 

X: 评估 专项 资金 凭证 中 每 一 条 行 项 目 数据 的 FM 科目 组 和 金额 组 ， 每 个 审批 级 别 的 每 
一 个 FM 科目 组 和 金额 组 的 组 合 决定 的 审批 人 都 需要 进行 审批 。 例 如 ，3 条 不 同行 项 目的 
FM 科目 组 和 金额 组 ，WL 级 别 为 3， 则 至 少 要 审批 9 次 。 

2. 专项 资金 凭证 的 工作 流 操作 


专项 资金 凭证 Work Flow 模板 WS50000016 审批 流程 如 图 6. 1. 3-12 所 示 。 


创建 /修改 
过 账 保存 
审批 级 =1 


执行 EMRE.Approvel 
审批 专项 资金 凭证 


乡 项 党 
每 级 人 员 审批 修改 专项 资 


金 任 证 通知 


拒绝 后 续 修 改 
是 ， 审 批 级 ++1 同意 


执行 FMRE.UpdateApproval 


更 新 过 账 专项 资金 凭证 
审批 完成 
更 新 过 账 
图 6. 1.3-12 
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审批 操作 记录 如 图 6. 1.3-13 所 示 。 


“YY View: WF 纺 年 中 人 0 入 加 :工作 当代 理 二 _ 叉 视图 : 工 。 “7Vew WE 捕手 员 | 三 裤 可 :工人 RE 生生 


_ 任 务 代理 | 已 执行 操作 在 和 中 的 对 旬 一 | 代理 | 已 执行 操作 
+ 名 wordiow-System 了 苹 专用 基金 任 证 项 目 0000000065000 
人 ZHANGCHL = ， 概 要 : 保留 基金 多 重 有 效 性 检查 ZHANGCHL Start Event Received 
”概要 : 保留 基金 多 重 有 效 性 检查 |Start Event Received 2 ， 斑 定 平行 步骤 的 编 呈 Workflow-System 工作 项 处 井 完 
_。 概要 : 保留 其 金条 重 有 效 性 检查 “|〈 子 ) 工作 流程 已 创建 2 "| 资金 承诺 65 : 批准 【1 ZHANGCL 工作 项 处 理 完成 
> 侣 ZHANGCL ， 殉 定 平行 本 台 的 编 号 Workfiow-System ”工作 项 处 理 完 
”资金 承诺 65 :; 批准 执行 已 开始 < | 资金 量 首 65 : 批准 -@ ZHANGCLO1 工作 项 处 理 完 
”批准 SUBWF, 多 次 评估 部 门 工作 项 处 理 完成 2 "Budqetausqape : 报 礁 启事 新 Workiiow-System ”工作 项 处 理 完 成 | 
”批准 SUBWE, 次 次 评估 部 门 Calback executed from .… 2 
”资金 承诺 65 : 批准 工作 项 处 理 完成 2 
"资金 承诺 65 ; 批准 Callback executed from ... 2 
”确定 平行 步 难 的 编号 后 各 工作 项 已 有 建 


7 名 ZHANGCL01 
”资金 承诺 65 ; 批准 执行 已 开始 
”SUBWF 批准 县 有 多 次 确认 工作 项 处 理 完成 2 
， SUBWF 批准 具有 条 次 确认 Calback executed 和 om .,. 2 
”批准 SUBWF, 多 次 评估 部 门 工作 项 处 理 完成 < 
”批准 SUBWF, 次 次 评估 部 门 Callback executed from ... 2 
”资金 承诺 65 ; 批准 工作 项 处 理 完成 < 
”资金 承诺 65 ; 批准 Calback executed from ... 2 
”Budgetausgabe : 批准 后 更 新 ”| 后 台 工 作 项 已 创建 


图 6. 1.3-13 


6.1.4 专项 资金 凭证 后 续 拭 减 业务 


专项 资金 凭证 建立 后 ,锁定 了 业务 前 期 预算 的 承诺 占用 ， 为 后 续 业 务 顺利 执行 提供 了 预 
算 上 的 基础 保证 ， 其 主要 抵 减 业务 集成 如 网 6. 1. 4-1 所 示 。 


Es 
专项 资金 凭证 的 后 续 抵 减 主要 有 以 下 业务 : 


> MM 模块 : 使 用 采购 订单 、 采 购 申请 ， 对 基金 储备 进行 后 续 抵 减 。 另 外 物料 发 货 也 可 
作为 后 续 抵 减 〈 仅 支持 30 类 型 的 基金 储备 ) 。 

> FI 财务 凭证 (成 本 支出 ): 通过 供应 商 发 票 、 费 用 记 账 、 预 付款 请 求 、 预 付款 ， 对 基 
金 承 诺 、 基 金 储备 进行 后 续 抵 减 。 

> FI 财务 凭证 (收入 类 ) : 通过 客户 发 票 、 预 收 款 请 求 、 预 收 款 ， 对 收入 预测 进行 后 续 
抵 减 。 

> FM 模块 : 
2 使 用 预先 基金 承诺 、 基 金 承 诺 凭证 来 进行 后 续 抵 减 操 作 。 
2 使 用 FMX6 、FMY6 、FMZ6 、FMV6 手动 抵 减 。 

注 : 专项 资金 凭证 的 后 续 抵 减 业务 操作 ， 在 后 续 的 请 求 和 与 其 他 模块 的 集成 中 再 讲 。 
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6.1.5 专项 资金 凭证 的 增强 


1. 专项 资金 凭证 用 户 自 定义 字段 

为 专项 资金 一 增加 自 定义 的 用 户 字 段 ， 并 将 其 显示 在 凭证 界面 上 。 系 统 对 专项 资金 凭证 
提供 了 以 下 表 扩 展 自 定义 用 户 字 段 : 抬头 数据 (KBLK) 、 行 项 目 数据 (KBLP) 、 行 项 目 数 
据 中 用 户 定义 的 CODING BLOCK 字段 (KPLP ， 其 字段 来 自用 户 在 FI 的 分 类 账 扩展 的 用 户 
字段 结构 CL_COBL， 事 务 码 OXK3) 、 价 值 调整 凭证 (KBLPS) 。 可 按照 以 下 步 又 来 完成 : 

1) 维护 系统 相关 表 中 预 留 的 扩展 结构 ， 并 定义 用 户 需 要 扩展 的 字段 。 

其 中 行 项 目 数据 中 的 CODING BLOCK 字段 ， 来 自 本 的 分 类 账 扩展 的 用 户 字段 结构 CI_ 
COBL， 用 户 可 使 用 OXK3 来 扩展 维护 (涉及 HT 分 类 账 的 扩展 ， 这 里 不 再 深入 讲解 ) 。 
KBLK、KBLP 、KBLPS 表 ， 系统 预 留 了 扩展 结构 ， 用 户 可 直接 使 用 SE11 来 扩展 即 可 ， 
如 下 : 

KBLK (专项 资金 凭证 抬头 数据 ) 预 留 扩展 结构 CI_KBLK， 如 图 6. 1. 5-1 所 示 。 


透明 表 KBLEK 激活 
简短 描述 [ 托 证 表 头 :人 工 任 证 项 | 


条 目 帮助 /检查 _【 货币 /数量 字段 


愉 国 陷 屋 加 | 各 I] [| mw |[ wx#a |] 
字段 键 “ 初 .… 数据 元 素 mn 上 长度。 小 数位 “向 短 描述 
BUDAT 口 | 口 BoaT Brs 8 0 攻 证 中 的 过 账 日 期 
. INCLUDE 口 | 回 TAlKBLK STRT 0 0 包含 用 于 追加 AKBLK (去 KBLK) 
0 专项 资金 作证 抬头 用 户 扩展 结构 
22 FFIELD1 0 用 户 抬头 字段 1 
. INCLUDE OD! OO SI KBLK STRU 0 0 
图 6.1.5-1 


KBLP (专项 资金 凭证 行 项 目 数据 ) 预 留 扩 展 结构 CL KBLP ， 如 图 6. 1. 5-2 所 示 。 


透明 表 KELE 激活 


油 短 描述 RATREA 维护 预 留 结构 CLKBLP， 增 
了 - 加 用 户 自 定义 字段 


加 转圈 图 图 或 | 加 | 于 | 会 [| a | | 到 证 x 类 型 | 
宰 段 | 建 _ 初 ,| 各 据 元 过 (数据 类型 “长 度 _ 小 教 位 _ 简短 措 术 
.INCLUDE 口 | 口 rae PT 0 0 专项 资金 任 证 行 项 目 用 户 扩展 字 自 
ZZUFIELD2 27 FN FIELD2 CHAR 30 0 用 户 行 项 目 宇 引 
.INCLUDE ODIOEkrIrere STRU | 一 = 全 ne 


图 6. 1.5-2 


KBLPS (价值 调整 凭证 ) 预 留 扩 展 结 构 CLKBLPS， 如 图 6. 1. 5-3 所 示 。 

2) 激活 用 户 扩 展 字段 在 专项 资金 凭证 中 的 控制 。 

事务 码 : FMREW。 

配置 路 径 为 SPRO 一 公共 部 门 管理 一 基金 管理 政体 一 基金 特殊 管理 过 账 一 标记 基金 和 基 
金 传 输 一 提高 客户 和 业务 伙伴 特定 字段 的 向 导 。 

在 图 6. 1.5-4 中 ， 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ， 进 入 下 一 屏幕 ， 如 图 6. 1.5-5 所 示 。 
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请 明 志 FELFS | 汶 笑 

5 描述 必定 用 途 基金 : 价值 调整 任 -一 
六 指定 用 从 革 人 : 价值 油 束 下 i 
CI_KBLPS， 增 加 用 户 


| 


定义 字段 


园 回 国 国 国 加 回回 医 | 是 | 搜索 帮助 | | 
国 北 键 | 初 …，| 数 据 元 素 es ~ 

EURSF 口 | 口 名 RsF 已 5 汇率 

, INCLUDE 口 | 口 BLKBLPS T 0 0 
INCLUDE TOTO CIRPLPS A [ETRU | 0 0 专项 资金 价值 调整 作证 用 户 扩 导 
|22UFIELDS 调整 用 户 

图 6. 1.5-3 
避 继续 


@ 生 忆 定 & 了 下 BR 字段 
为 每 一 字段 指定 它 的 输 ) KBLK/KBLP/KB 


葵 入 行为 是 否 能 在 定制 LPS 表 扩展 的 用 
户 字段 
CODING BLOCK F 


制 。 “| 不 可 控制 | 


愉 继 续 ”车 


从 1 作 是 癌 记 是 sAp 合伙 人 ? © oO 

上 a 昼 值 调 整 用 户 行 项 目 字段 回 O 

四 客户 用 户 抬头 字段 1 回 O 

〇 SAP 合作 伙伴 用 户 行 项 目 字段 回 品 
图 6. 1.5-4 图 6. 1. 5-5$ 


在 图 6. 1.5-5 中 ,将 要 在 专项 资金 凭证 中 激活 的 字段 设置 为 “可 控制 ”"， 单 击 “ 继 续 ” 
按钮 ， 进 入 下 一 屏幕 ， 如 图 6. 1.5-6 所 示 。 
京 强 二 四 


iT 
输入 字段 或 扩展 的 输入 字段 OR 必须 字 上 ee 


| 本 控 字段 
字段 标签 
Special Region DO 
价值 调整 用 户 行 项 目 字 段 OO 
用 户 抬头 字段 1 OO 
用 户 行 项 目 字 段 OO 


OIOIOIN 


为 要 控制 的 扩展 字段 指定 可 能 有 的 状态 : 
$ 显示 : 如 果 设 置 该 标识 ， 则 将 仅 显 示 该 字段 而 不 准备 输入 ， 该 字段 有 两 个 可 选 状态 . 
隐藏 、 显 示 。 
$ 条 目 : 如 果 设 置 该 标识 ， 则 准备 输入 该 字段 ， 但 是 不 要 求 必 须 输入 。 该 字段 有 三 个 可 
选 状态 : 隐藏 、 可 选 输入 、 显 示 。 
2 全 部 选项 该 字段 有 四 个 可 选 状态 : 隐藏 、 可 选 输入 、 必 须 输 入 、 显 示 。 
在 图 6. 1.5-6 中 为 每 个 字段 指定 可 能 有 的 状态 后 ， 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ， 进 入 下 一 屏幕 。 
在 图 6.1.5-7 中 ， 选 中 “调整 字段 控制 ”， 单 击 “ 继 续 ”按钮 ， 进 入 下 一 屏幕 ， 如 
图 6. 1.5-8 所 示 。 
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| 


@ 程序 能 自动 生成 维护 屏幕 从 选择 的 .… 
字段. 要 这 样 做 ,你 必须 创 汗 你 自己 的 模块 库 ,这 里 你 能 定 灾 


模块 库 的 名 称 和 它 的 开发 类 

回 生成 

6 

函数 组 [ZU EARNARKED | 


内 继续 ”车 


人 有 的 处 理 现在 寺 成 


一 如 果 扩展 了 对 应 
CI_KBLK/CI KBLP/CI_KBLPS 


结构 ， 则 需要 对 应 选 上 ， 如 果 


_ 产 生子 屏幕 


你 想 为 自动 调整 的 字段 控制 拥有 定制 [| 表 头 数据 屏幕 只 控制 了 CL COBL 字 段 ， 可 以 
回 细 目 屏幕 _ 不 先 
四 调整 字段 控制 回 值 调整 屏幕 2 


图 6. 1. 5-7 图 6.1.5-8 


冰 数 组 .为 自动 生成 的 屏幕 控制 指定 一 个 用 户 的 函数 组 ， 艺 数组 以 Y 或 Z 开始 ， 其 实 
质 为 生成 屏幕 控制 的 相应 ABAP 代码 。 

在 图 6. 1.5-8 中 指定 函数 组 后 ， 并 选 定 对 应 要 激活 扩展 字段 所 在 的 屏幕 ， 单 击 “ 继 续 ” 
按钮 ， 进 入 下 一 屏幕 。 

在 图 6.1.5-9 中 选择 要 扩展 激活 的 子 屏幕 ， 单 击 “ 继 续 ”按钮 ， 进 入 下 一 屏幕 ， 如 
图 6. 1. 5-10 所 示 。 


记 强 
全 下 列 引 jp 屏幕 是 或 将 被 定义 
只 有 有 效 的 维护 屏幕 在 专用 基金 中 显著 .这 里 你 能 四 
个 别 维护 屏幕 开 或 关 的 明显 性 
四 
[本 @ Tevas 
二 扩展 了 CLKBLK， 则 选 上 | 如 果 现 在 你 按 "完成 ", 所 有 的 字段 控制 将 被 更 新 并 
Gass | : 选择 子 屏幕 已 生成 
| 扩展 了 CLKBLP， 则 选 上 
[v 值 调整 屏幕 一 扩展 了 CI_KBLPS， 则 选 上 
S 完成 
图 6. 1.5-9 图 6. 1.5-10 


单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 生 成 并 激活 用 户 字段 的 屏幕 控制 。 

3) 激活 用 户 扩展 字段 在 专项 资金 凭证 中 的 控制 。 

在 专用 资金 凭证 的 字段 控制 中 的 定义 字段 选择 字 串 设置 用 户 自 定义 字段 的 控制 状态 。 

配置 路 径 为 SPRO 一 公共 部 门 管理 一 基金 管理 政体 一 基金 特殊 管理 过 账 一 标记 基金 和 基 
金 传输 一 专项 基金 和 基金 结 转 的 字段 控制 一 定义 字段 选择 字符 串 。 配 置 案例 如 图 6. 1.5-11 
所 示 。 

完成 以 上 步 又， 可 以 在 专项 资金 任 证 中 测试 一 下 ， 如 图 6. 1.5-12~ 图 6. 1.5-14 所 示 。 

扩展 专项 资金 凭证 头 字段 ， 如 图 6. 1. 5-12 所 示 。 

扩展 专项 资金 凭证 行 项 目 字 段 ， 如 图 6. 1.5-13 所 示 。 

扩展 专项 资金 价值 调整 凭证 行 项 目 字 段 ， 如 图 6. 1. 5-14 所 示 。 
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字段 选择 串 2800_VORNC 
描述 隐藏 ，， “显示 可 让 输入 要求 的 输入 | 
O 〇 加 O 〇 
用 户 抬头 字段 1 O 〇 O 〇 © O 〇 
用 户 行 项 目 字段 O O 〇 © O 〇 
价值 调整 用 户 行 项 目 字段 O O © O 〇 
图 6.1.5-11 


攻 基 竺 承诺 : 更 也 表 


之 规 燥 据 
仿 证 编号 39 六 已 起 任 证 日 其 2016. 07. 0 
赁 证 类 型 困 | 基金 承诺 标准 过 账 日 其 [2016. 07. 01| 
公司 代码 00 BestRun China 货币 /比率 EE 
财务 管理 范围 2800 BestRun China 换算 日 其 2016. O07. O01 
成 本 控制 域 2800 China 本 位 币 CNY 
绩 计 
创建 者 ZHANGCHL 创建 日 其 2017. 06. 08| 
修改 者 ZHANGCHL 更 改 日 其 2017. 06. 20| 
项 下 状 赤 
口 完成 的 口 被 东 结 的 表 头 扩展 字段 
口 可 以 3 档 | | 冻结 
附加 数 气 
佐证 文本 test 
参 眼 
抬头 扩展 ] 
图 6. 1.5-12 
ES 
睛 口号 呈 的 蔬 六 全 未 ” 国 用 
行 项 目 国 E] 定位 全 ]/ 丘 ] 
文本 | 
控制 类 据 
口 完成 标识 口 项 目 被 东 结 门 | 项 上 冻结 区 
Verfallsdatum 
午 
货币 UsD CNY 
原始 金额 1.00 | 6.20 | 
全 部 金额 1.00 | 
未 清 金 客 1.00 | 6.20 | 
到 期 日 
允 考 任 证 
准备 金 44 [ 预先 承诺 
口 设置 为 完成 -- 
行 项 目 扩展 字段 
其 他 束 据 
世 应 商 SA305 Hunan Inc 
客户 
代理 收藏 人 


行 项 目 扩展 


图 6. 1.5-13 
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大 全 入 各 外: 创 奸 萤 渐 束 一 


EE 


| 调整 值 涯 证 
价值 调整 140 下 | | 值 增加 固 任 汪 日 其 2017. 06, 23 


EE 


| 价值 调整 凭证 扩展 
字段 


员 币 CNY 
金额 
描述 

| 行 硕 目 扩 展 


图 6.1.5-14 


专项 资金 凭证 用 户 自 定义 字段 的 屏幕 增强 是 SAP 系统 中 比较 简单 的 操作 ， 比 起 其 他 地 
方 的 屏幕 字段 增强 更 人 性 化 ， 不 用 靠 写 代码 来 增强 了 。 

2. 专项 资金 侍 证 的 出 口 增强 

1) SAPLFMWR ， 提 供出 口 函 数 EXIT_SAPLFMWR_003， 根 据 传人 的 COBL 科目 分 配 字 
段 值 来 增强 决定 是 否 进 行 FM 账户 分 配 要 素 的 权限 检查 ， 如 图 6. 1. 5-15 所 示 。 


国 数 模 块 EXIT_ SAPLFMYR O03 活动 
民生 《SN 26S 下 便当 输出 值 为 X 时 ， 代 表 不 对 FM 账户 分 配 要 素 及 其 


相应 的 权限 组 进行 权限 对 象 检查 


短 冯 本 
加 Flag for FM authority check 


图 6.1.5-15 


2) FMRESERV ， 针 对 专项 资金 任 证 提供 以 下 出 口 增强 旺 数 ; 
人 EXIT_SAPLFMFR_001。Earmarked Funds: PBO Initial Screen 。 为 专项 资金 凭证 创建 
时 ， 根 据 用 户 逻 辑 填 人 凭证 抬头 (KBIK) 字段 的 初始 默认 值 。 如 用 户 扩展 自 定 义 字 
段 的 值 ， 如 图 6. 1. 5-16 所 示 。 
函数 模块 [EXIT_SAPLFNFR OO1 | 活动 
下 六 1 根据 传人 参数 L_TCTYPE( 专 项 
“资金 凭证 的 业务 操作 ， 如 新 建 、 


区 到 | 区 图 | bi 
Con | 默认 凭证 抬头 字段 的 值 。 | 


$ EXIT_SAPLFMFR_002。Earmarked Funds: PAI Initial Screen ，All Data Read。 为 专项 资 
金 任 证 创建 时 ， 在 用 户 录 入 抬头 相关 数据 后 ， 根 据 用户 逻 辑 检查 或 修改 凭证 抬头 
(KBIK) 字段 值 。 如 用 户 扩 展 自 定义 字段 的 值 ， 如 图 6. 1.5-17 所 示 。 

人 上 XIT_SAPLFMFR_003。Earmarked Funds: PAI，Checking of ltem on Overview and Detail 
Screen。 在 专项 资金 凭证 概览 或 行 项 目 明细 界面 进行 操作 时 ， 修 改 或 检查 屏幕 行 项 目 
的 值 ， 其 值 来 自 KBLD (屏幕 字段 结构 )， 如 图 6. 1. 5-18 所 示 。 
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函数 模块 TT SAELRNIER_002 | 活动 
< 属性 参数 F_KBLK 里 修改 专项 资金 凭 
证 抬头 字段 的 值 。 如 用 户 扩展 的 
字段 


国 数 村 块 TT SMPLFIFR_003 | 活动 


检查 或 修改 凭 
字段 的 值 


证 行 项 目 


| 起 省 什 


F_KBLD 


图 6. 1.5-18 


人 上 XIT_SAPLFMFR _004。 Earmarked Funds: PAI, Total Documents Check ( Also Before 
Saving) 。 保 存 前 对 整个 专项 资金 凭证 进行 检查 或 修改 ， 如 图 6. 1. 5-19 所 示 。 


国 数 模 块 ERIT_ SAPLFMFR_ OO 活动 
, 也 参数 T_KBLD 表 中 记录 ， 逐一 
| 检查 或 修改 专项 资金 凭证 的 相 
-了 关 字 段 什 


LIKE EELD 回 


图 6. 1.5-19 


* EXIT_ SAPLFMFR _ 005 。 ean Funds: PBO for Every Line, for Example, Field 
Control (2) 。 专 项 资金 凭证 行 录入 (修改 ) 时 ， ee 
状态 (如 字段 必须 录入 、 3 行 项 目 字 段 值 的 初始 
默认 值 以 进行 修改 ， 如 图 6. 1. 5-20 所 示 。 


国 数 模块 EL SAPLFNMFR O05 | 活动 
4 两 | 表 性 全 外 K 源 优 码 | 
| 提供 凭证 行 项 目 上 字段 的 默认 


兴国 欧 ] 区 二 | 一 值 或 修改 
答 数 名 称 一 一 
ExeD | | LIKE EBLD 


国 灶 要 沁 。 [EXIT SAPLFNFR 005 | 活动 


区 [EEE] 


| 型 
T_SCREEN_FLDFR re 


FMRES_T_FIELDMOD 


图 6. 1.5-20 


参数 T_SCREEN _FLDPR 为 屏幕 字段 指定 控制 状态 。 例 如 行 项 目 文本 字段 (KBLD - 
PTEXT) 指定 为 必须 输入 ， 需 在 该 参数 表 中 加 一 条 ， 代 码 如 下 : 
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T_SCREEN_FLDPR-fname = ' KBLD-PTEXT . 
T_ SCREEN_ FLDPR-kennz = ' ++. '" 注 :' + 为 必须 输入 ; 为 可 选 输入 ; -为 隐藏 ，*' 为 仅 显示 。 
APPENDT SCREEN_FLDPR. 


效果 类 似 如 图 6. 1. 5-21 所 示 。 


公司 代码 2800 BestRun China 货币 /汇率 CNY 
作证 文本 1 
货币 CNY 
总 计 FE TI 

行 项 目 
三 | 任 :-.| 全 部 金额 | 原始 金额 文本 
加 ooo 

6. 1.5-21 


EXIT_ SAPLFMFR _006,。 Earmarked Funds: PBO for Every Line, for example, Field 
Control (1) 。 与 EXIT_SAPLFMFR_005 功能 类 似 ,但 对 屏幕 字段 的 控制 不 是 概览 录入 
界面 (表格 形式 ) ， 而 是 在 行 项 目的 明细 屏幕 的 字段 控制 ， 如 图 6. 1. 5-22 所 示 。 

函数 模块 EXIT_SAPLFNMFR_006 ”| 活动 
了 属性 性 导 入 号 出 A 正在 二 也 表 上 例外 | 源 代码 | 
」 提供 字段 默认 值 和 修改 


| 名 当 有 天 EE 省 值 
| LIKE KBLD 
函数 模块 [EXIT_SaPLEFMFR_006 | 活动 


_ 人 性 SA KS 出 “例外 
| 该 参数 中 传人 了 行 项 目 字 段 


区 芭 态 ] 区 苹 | |】 名 的 控制 状态 ， 可 以 修改 字 
ea 段 控制 状态 
TYPE FMRES_T_FIELDMOD 四 


ale 


图 6. 1. 5-22 


指定 参数 T_LINE_FLDPR 表 中 记录 的 字段 名 记录 的 kennz 的 字段 值 为 : ' + 为 必须 输 
入 ; "为 可 选 输入 ; '- 为 隐藏 ; ' * ' 为 仅 显 示 ， 即 可 。 

和 EXIT_ SAPLFMFR_007。Earmarked Funds: Conditions for Workflow Restart。 指 定 带 工 作 
流 的 专项 资金 重启 动 Work Flow 的 条 件 (专项 资金 凭证 被 拒绝 后 进行 修改 ,重新 再 次 
启动 Work Flow 进行 审批 ) 。 

上 XIT_SAPLFMFR_008。Earmarked Funds : Function Code Processing in Overview Screen。 
对 专项 资金 凭证 在 概览 界面 操作 ， 根 据 操作 的 功能 码 (OKCODE，SY-UCOMM) ， 来 
增加 用 户 自 定义 逻辑 检查 和 修改 ， 如 图 6. 1.5-23 所 示 。 

$ EXIT_SAPLFMFR_009,。 Earmarked Fund: Function Code Processing in Detail Screen。 与 
EXIT_SAPLFMFR_008 功能 类 同 ， 但 只 在 凭证 行 项 目的 明细 界面 中 使 用 。 

$ EXIT_SAPLFMFR_010。Earmarked Fund: Update of Data in Database 。 专 项 资金 凭证 保 
存 数据 库 时 的 增强 点 ， 此 增强 点 已 经 产生 了 专项 资金 凭证 号 ， 用 户 可 以 用 此 增强 点 来 

263 


写 和 人 用户 自 定义 的 数据 库 表 ， 或 外 部 BDC 代码 调用 事务 保存 凭证 后 向 外 EXPORT 数 
据 ， 供 外 部 程序 获取 专项 资金 凭证 的 数据 来 使 用 。 


函数 模块 [EXIT_ SAPLFNFR_O08 | 活动 
好 属性 SA SL A 人 - 源 做 


关联 关于 站 目 
SY-Ucoml 加 | 四 


国 数 模块 [EXIT_SAPLFNMFR_OO08 | 活动 
属性 号 入 号 出 站 正在 更 改 “例外 上 源 代码 | 
供 检查 或 修改 的 凭证 数据 


% 史 | 哆 | 屋 轩 | = 
参数 名 称 AAA 柯 选 | 
LIKE KELD 贺 


图 6. 1.5-23 


SS EXIT_SAPLFMR4_001。 Earmarked Funds: Check During Reduction from FI Document 
Line。 从 FT 凭证 进行 后 续 抵 减 操作 时 ， 根 据 本 凭证 行 科 目 分 配 (COBL) 和 专项 资金 
凭证 进行 用 户 自 定义 逻辑 的 检查 。 

SS EXIT_SAPLFMR4_002,。 Earmarked Funds: Check During Reduction from FI Documents 
Before Update。 从 FI 凭证 进行 后 续 抵 减 操 作 时 ， 在 保存 凭证 之 前 ， 根 据 于 凭证 的 数 
据 (参数 T_ACCHD、T_ACCIT) ， 进 行 用 户 自 定义 逻辑 的 检查 。 

$ EXIT_SAPLFMRS_001。 Value Adjustment Documents: Program Exit Initial Screen。 初始 
化 专项 资金 价值 调整 凭证 录入 或 修改 界面 的 字段 状态 控制 ， 可 根据 用 户 的 逻辑 来 定 
义 ， 价值 调整 凭证 屏幕 字段 状态 控制 ， 如 图 6. 1.5-24 所 示 。 


函数 模块 [EXIT_SAFLFNRS_001 | 活动 
po 2 


a 下 
EST 可 以 在 此 参数 中 找到 价值 调整 赁 证 字段， 并 将 列 
及 硬 [ 融 | 区 基 | kennz 的 值 修改 为 :+ ' 必 输 ，' 一 隐藏，'… 可 
Eee 选 输入 ，"*" 仅 显示 

_FLDPR FNHRES_T_FIELDMOD 


图 6.1.5-24 


* EXIT_SAPLFMRS_002,。 Value Adjustment Documents: Program Exit Function Code Pro- 
cessing。 根 据 价 值 调整 凭证 界面 操作 命令 ， 来 增强 使 用 自 定义 逻辑 进行 检查 或 修改 价 
值 调整 凭证 数据 。 

$ EXIT_SAPLFMRO_001,。 Earmarked Funds: Role Definition ， Determine Fiscal Year。 使 用 
自 定义 逻辑 ， 决 定 专项 资金 途 证 在 Work Flow 中 使 用 FM 职能 定义 的 那 一 年 度 (默认 
为 专项 资金 凭证 日 期 KBLK ~ BLDAT 的 年 度 ) 的 审批 级 别 (FM+1 事务 码 中 定义 的 
WF 级 别 ) ， 如 图 6. 1. 5-25 所 示 。 

$ EXIT_SAPLFMRO_002。Earmarked Funds: Own Role Definition。 为 专项 资金 凭证 工作 流 
的 每 个 审批 级 别 指定 用 户 逻 辑 的 审批 人 员 ， 如 图 6. 1. 5-26 所 示 。 
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国 娄 模块 EE SAPLFMRO 001 | 活动 


机 根据 传人 的 F_KBLK、F_KBLP ( 专 
天国 辐 加 | ,项 资金 赁 证 数据 ) ， 决 定 使 用 那 一 
总称 ”oe 年 度 的 WI 级 别 定义 


图 6. 1. 5-25 


i [EXIT SAPLFNRO O02 活动 

| 根据 传人 参数 中 的 专项 资金 赁 证 数据 、 当 前 审批 
级 别 ， 使 用 用 户 逻 辑 ， 在 此 参数 中 增强 审批 代理 
人 员 。 如 T_SWHACTOR-OTYPE=“S’ (S$ 为 职位 ， 
T_SWHACTOR-OBJID='50012954") 职位 代码 


SWHACTOR 


Bearbeiter 


图 6. 1. 5-26 


和 上 EXIT SAPLFMR0 003。Earmarked Funds: FM Role Definition or FI Role Definition ? 对 
专项 资金 凭证 增强 ， 决 定 是 使 用 FM 的 工作 流 审 批 规则 ， 还 是 使 用 页 凭证 的 工作 流 
审批 规则 ， 如 图 6. 1.5-27 所 示 。 


国 数 模块 区 二 BAPLFNMRO O03 活动 
了 属性 导入 ee 此 到 本本 生硬 加 
参数 中 的 专项 资金 凭证 数据 、 当 前 审批 
区 后 辆 | 区 加 | 有 决定 是 使 用 FM 的 工作 审批 
a 规则 ， 还 是 使 用 FI 凭证 的 审批 规则 。 若 此 参数 值 为 


区 数 名 称 


上 E- UsE_FI _ROLE FT 


X， 代 表 使 用 FI 凭证 的 审批 规则 


图 6. 1. 5-27 


3. 专项 资金 凭证 的 BADI 增强 
1) FMFUNDSRES: 该 BADI 主要 提供 专用 资金 凭证 界面 的 GUI 状态 栏 增强 使 用 。 用 户 
可 以 使 用 自己 的 状态 工具 栏 ， 其 主要 提供 以 下 方法 : 
> SET_PFSTATUS_DETAIL: 提供 专项 资金 凭证 行 项 目的 详细 数据 界面 中 使 用 用 户 自 定 
义 的 GUI 状态 栏 ， 如 图 6. 1. 5-28 所 示 。 


界面 a |IF_EX_FMFUNDSRES | /活动 


守信 记性 事件 类 型 了 别名 
GUI 状 态 工 具 栏 所 在 的 
SET_PFSTATUS _ DETAIL 程序 名 
全 外 ”| ”| 加 | 区 | 时 | [| 交 | 访 


时 le : 同 渤 eg 用 | 关联 类 型 靳 省 值 | 

TDE KBLE 内 E 

mora FIRE_AUTH | ) 

FEhangng 回 DType FCODE EXCLUDI GUI 状态 工具 的 | 

Changing 加 [DD Type  _SYREPID 名 称 1 

chanono Tm TEE rp E 
图 6. 1.5-28 


> SET_PFSTATUS_LIST: 提供 专项 资金 凭证 概览 界面 中 使 用 用 户 自 定义 的 GUI 状态 栏 ， 
如 图 6. 1. 5-29 所 示 。 
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界面 [TF_ EX FHFUNDSRES | 已 实现 / 活动 


有 属性 接口 属性 事件 【类 型 【别名 
方法 参数 [SET_PFSTATUS_LIST | ee 0 
4 总 有 区 |] 图 民 区 ||%| 虹 pap 入 序 名 和 


类 型 | 传 ...| 可 选 键入 方 六 一 
Importin.. 回 层 


GUI 状 态 栏 名 


Type FMRE_AUTH 


口 Type ECODE_EXCLUDE 了 .. 
Changing [MW] [DD Type SYREPID 
Changing (VW) DD Type SYPEKEY 
图 6. 1. 5-29 


> SET_PFSTATUS_PMDOC: 提供 专项 资金 价值 调整 凭证 界面 中 使 用 用 户 自 定 义 的 GUI 
状态 栏 ， 如 图 6. 1. 5-30 所 示 。 


田 面 [十 到 FNMFUNDSRES | 已 实现 / 活动 
属性 上 接口 属性 “事件 此 类 型 上 别名 
方法 参数 EET_PFSTATIS_PHDOC 
人 旋 你 ”而 |] 回 | 区 蕊 ][% 佛 陷 ] 
类 型 | 传 ...| 可 选 键入 方法 “关联 类 型 缺 省 值 
Importin. 加 ' DD Type KBLK 
Importin.. 回 OD Type FMRE_AUTH 
Changing [Y| DD Type FCODE_EXCLUDE _T.. 
Changing [YW] DD Type SYREPID 
Changing [Vv| DD Type SYPFKEY 
图 6. 1.5-30 


2) FMFR_FORMDATA : 用 于 专项 资金 凭证 在 标准 功能 界面 中 调用 “打印 ”命令 来 打印 
专项 资金 凭证 时 (在 专项 资金 的 凭证 类 型 中 配置 了 打印 的 表格 类 型 和 表格 名 称 ) ， 可 以 修改 
和 增加 额外 要 打印 的 附加 字段 。 如 果 要 增加 额外 要 打印 的 附加 字段 ， 需 要 对 结构 KBLD_ 
PRINT 扩展 增加 用 户 自 定义 的 字段 ， 并 同时 修改 相应 表格 让 附加 字段 可 显示 打印 出 来 ， 其 
提供 的 方法 FORM_ADDATA 如 图 6. 1.5-31 所 示 。 


界面 [TF EX_FNMFR_FORNDATA ”| 已 实现 /活动 


了 属性 /接口 属性 A 法 事件 /类 型 “别名 | 
方法 参数 [FORM ADDATA 二 = a 
秆 训 由 山 | | 图 | 区 区 | 属国 罗 | 


参数 | 类 型 ”| 传 ...| 可 选 | 键 六 方法 | 关联 类 型 | 者 省 值 | 
> changng [] 口 Type KBLD_PRINT_TT 
用 户 可 在 扩展 KBLD_PRINT 结 构 后 .在 此 参数 中 填充 


附加 字段 的 值 用 于 打印 ,也 可 修改 相应 字段 的 值 ,来 
改变 打印 输出 的 内 容 


图 6. 1.5-31 


3) FMFR_ALLOW_DOCCATS: 提供 本 凭证 和 MM 发 票 校 验 的 后 续 抵 减 业务 操作 中 ， 人 允许 
抵 减 的 专项 资金 类 别 的 自 定 义 增 强 。SAP 标准 中 ，HI 凭证 和 MM 发 票 校 验 进行 后 续 抵 减 操 作 
只 允许 基金 储备 、 基 金 承 诺 、 收 入 预测 这 三 类 专项 资金 凭证 ， 通 过 此 增强 ， 可 以 加 入 用 户 业 务 
逻辑 上 人 允许 的 专项 资金 类 别 ， 其 提供 的 方法 GET_ALLOWED_DOCCATS ， 如 图 6. 1. 5-32 所 示 。 
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界面 [IF_EX_FNHFR_ALLOW_ DOCCATS | 已 实现 / 活动 


了 属性 接口 上 〖 属 性 A 江 计 | 事件 类 型 别名 | 


4) FMFR_JOURN : 用 于 专项 资金 凭证 行 项 目的 日 记 账 的 用 户 逻 辑 的 检查 (例如 权限 检 
查 ) 或 输出 报表 字段 的 修改 ， 其 提供 的 方法 FILTER_AND_COMPLETE， 如 图 6.1.5-33 


所 示 。 


界面 IF_EX_FMFR_JOURN 已 实现 / 活动 


属性 上 接口 上 属 比 XS 于 到 二 上 类 


型 上 别名 | 


方法 参数 [GET ALLOWED DOCCATS | 在 此 参数 中 增加 多 

- = 许 后 续 抵 减 业务 的 
和 车 上 哆 山 | | [回民 | 悍 | |% 上 i 专项 资金 类 别 ， 如 
| | 名 数 | 型 | 传 …| 可 选 | 键 入 方法 ”| 美 饭 ” ”基金 储备 030 | 
[_VORST Importing (Sg 1 
工 _ 及 BLHR Importing Ls EEBLNR E 
I_KELPOS Impes 回 | 口 Type KBLPOS E 
区 TOccaTS | Exporting 回 口 Type ~ FNFR_ALLOW DCAT_TT ) 

图 6. 1.5-32 


此 参数 传人 值 为 要 查看 的 


方法 葡 数 


[FILTER_AND_COMPLETE | 


专项 资金 一 的 行 项 目 日 记 


[加 | | 


账 数据 ， 用 户 可 以 用 自己 


导 屋 | [X] 


和 ”方法 | 罗 山 | | 


| 型 


a 


| 传 .| 可 选 | 键入 方法 
ne 


Changing [DD 加 Type 


的 逻辑 来 修改 相应 字段 ， 
或 进行 权限 检查 ， 对 无 权 
限 的 数据 删除 不 再 显示 


0 Te 


产生 一 个 消息 窗 


口 ， 提 示 有 相 。 对 
半数 据 由 于 无 权限 被 副 除 


6.2 FM 请 求 


SAP 系统 倡导 的 预算 的 前 置 控 制 ， 需 要 在 业务 执行 前 有 预算 保证 的 情况 下 来 执行 ， 除 
前 面 讲 的 使 用 专项 资金 凭证 来 保证 足够 预算 外 ， 在 PSM-FM 模块 中 还 提供 了 FM 的 请 求 ， 主 
要 用 于 业务 执行 中 对 预算 占用 的 请 求 消耗 ，FM 的 请 求 与 FI 的 预制 凭证 两 者 相 结 合 ， 在 FM 
中 录入 主 请 求 后 ,保证 了 预算 的 预制 凭证 占用 。 在 FM 请 求 按照 流程 进行 审批 后 ， 可 以 直接 
生成 民 的 凭证 ， 它 高 度 地 体现 了 两 个 模块 的 集成 。 其 实 从 个 人 理解 来 看 ， 虽 然 录 入 的 是 FM 
请 求 ， 但 实际 上 就 是 在 录入 FI 的 预制 凭证 ， 只 不 过 简化 了 可 里 的 操作 (如 记 账 码 、 借 贷 之 
类 ) ， 看 起 来 是 在 录入 请 求 ， 其 结果 就 是 形成 了 FM 里 的 请 求 和 FI 的 预制 任 证 (如 FM 的 请 
求 号 抬头 相关 数据 存放 表 为 BKPFAVBKPF) 。FM 请 求 审批 、 过 账 操作 后 ， 本 I 则 由 预制 凭证 
生成 记 账 赁 证。 在 FM 请 求 未 过 账 前 ， 对 预算 的 消耗 其 值 类 型 为 60 (预制 )， 过 账 后 生成 会 
计 和 赁 证， 一般 转 为 实际 的 预算 消耗 (54 发 票 或 57 付款 或 66 转账 ) 。 

在 PSM-FM 模块 中 ，SAP 提供 了 三 个 主要 的 请 求 : 支付 请 求 、 接 受 请 求 、 清 算 请 求 。 
这 三 种 主要 请 求 通常 对 应 生成 的 f 会计 凭证 为 供应 商 发 票 任 证 、 客 户 发 票 赁 证、 总 账 科 目 
记 账 凭证 ， 其 业务 流程 如 图 6. 2-1 所 示 。 
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v 请 求 类 型 对 应 FI 凭证 类 型 
v 请 求 类 型 的 字段 状态 控制 


FM 请 求 FI 会 计 任 证 


> 支付 请 求 供应 商 发 票 AR) 
> 接受 请 求 客户 发 票 (AR) 


> 清算 请 求 记 账 凭证 总 账 记 账 (GL) 


图 6.2-1 


1) 创建 请 求 并 生成 对 应 的 预制 凭证 ， 如 果 请 求 中 包含 了 FM 的 科目 分 配 且 形成 了 预算 
的 消耗 ,会 生成 FM 预算 消耗 凭证 ， 其 值 类 型 为 60 预制 。 

2) 对 没有 审批 的 请 求 可 以 进行 修改 。 

3) 对 请 求 进行 审批 。 对 请 求 的 审批 也 可 以 启用 Work Flow 来 进行 审批 。 

4) 对 请 求 进行 过 账 ，FI 的 预制 凭证 过 账 生 成 记 账 任 证 ， 预 算 消 耗 值 类 型 由 预制 类 型 转 
化 为 实际 类 型 (如 发 票 或 付款 ) 。 

对 已 记 账 的 请 求 ，PSM-FM 模块 中 提供 了 输入 扣 减 类 的 请 求 ， 它 主要 用 于 对 文 付 请 求 、 
接受 请 求 的 反 向 调整 请 求 〈 注 意 不 是 冲销 ) ， 其 业务 流程 与 原 请 求 的 过 程 相同 。 实 际 上 ， 使 
用 过 程 中 还 可 以 使 用 输入 扣 减 类 请 求 ， 来 对 支付 请 求 付 款 、 接 受 请 求 进行 完全 收 款 ， 并 在 记 
账 的 同时 对 原 请 求 的 下 凭证 进行 清 账 〈 注 : 如 果 是 部 分 支付 ， 原 主 请 求 的 会 计 赁 证 没有 清 
账 前 ， 其 部 分 支付 在 启用 9F 付款 预算 时 ， 是 不 能 反映 到 原 会 计 赁 证 中 预算 消耗 部 分 转化 为 
付款 类 型 ( 值 类 型 57 ) 。 

另外 针对 支付 请 求 、 接 受 请 求 ， 系 统 还 提供 了 几 个 特殊 类 型 的 请 求 : 

> 递 延 申请 : 对 原 接受 请 求 进行 延期 (主要 是 客户 发 票 应 收 款 的 到 期 日 延期 ) ， 生 成 递 

延 申 请 请 求 ， 并 同时 可 以 计算 客户 延期 可 能 承担 的 利息 。 在 递 延 申 请 请 求 过 账 时 ， 
会 生成 新 的 客户 发 票 任 证 及 利息 应 收 款 赁 证， 并 同时 生成 原 接受 请 求 的 客户 发 票 进 
行 反 向 调整 任 证 ， 见 表 6.2-1。 


表 6.2-1 

操作 金额 到 期 日 利息 FT 凭证 
借 : 应 收 账 款 117. 00 
1) 接受 请 求 117. 00 5.31 伐 ， 收入 100. 00 
税金 17. 00 
1) 延期 客户 发 票 任 证 

二 和 Ey 
:| | 3 个 月 利息 贷 ; Tv 
0 0 . 为 10.00 税金 17.00 

Ee 2) 回调 原 请 求 凭证 (到 期 日 5.31) 

贷 : 应 收 账 款 117. 00 
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操作 金额 到 期 日 利息 FI 凭证 
蕴 : 收入 100. 00 
2) 到 期 未 收回 ， 个 月 利息 | 税金 17. 00 
申请 延期 请 求 ， 并 计 | ”117.00 8.31 四 00 ”全 ,| 3) 利息 收入 
算 利息 昔 ， 应 收 账 款 10. 00 


贷 : 收入 10. 00 


> 短期 减免 : 对 原 接 受 请 求 在 超过 到 期 日 后 ， 可 自主 进行 部 分 或 完全 减免 。 

> 免除 对 原 接受 请 求 进行 完全 减免 ， 其 与 短期 减免 的 吉 果 没什么 区 别 ， 主 要 用 于 符 
合法 律 法 定 要 求 的 减免 处 理 。 

> 标准 请 求 : 针对 支付 请 求 、 接 受 请 求 形成 一 种 周期 性 执行 的 请 求 ， 其 操作 和 效果 与 
FI 中 的 周期 性 凭证 类 同 。 


6. 2.1 FM 请 求 的 后 台 配 置 
FM 请 求 的 后 台 配 置 如 图 6. 2. 1-1 所 示 。 


7 苹 。 ”基金 特殊 管理 过 账 4 县 码 国 
; 区 eh EE 
ME 16) 双 外 分清 求 精品 站 轩 间 隐 
1): 为 Bs 维护 全 局 设置 7 己 ”请求 类 型 
" 妃 从 维护 全 局 设置 (德国 政府 ) 17)" 局 从 分 本 请求 类 别 到 FI 任 证 类 型 
' 国 个 激活 客户 /供应 商检 验 数位 18) 让 网 建议 请 求 类 别 的 FI 任 证 类 型 
~ 国 净 式 19) 马 从 控制 申请 范畴 的 处 理 
2)" 记 他 定义 公司 代码 组 7 书 。 申请 的 字段 控制 
3)' 国 从 分 本 公司 代码 到 公司 代码 组 20) 妃 他 定义 字段 选择 字符 趾 
4)" 国 他 定义 会 计 年 度 标识 21)" 诚 从 分 本 字段 选择 字符 串 
区 侈 分 本 会 计 年 度 到 会 计 年 度 标识 * 慎 他 使 用 固定 值 
入 类 型 ~ 区 附和 细节 
DE 定义 收益 类 型 22)… 候 定义 扣 咸 原因 
由): 国人 分 配子 收益 类 型 到 主 收 益 类 型 " 妃 袁 定义 地 区 
苞 从 分 本 收益 类 型 到 科目 组 " 忆 从 定义 基金 使 用 
" 书 他 分 配 收益 类 型 到 对 象 类 " 书 他 设置 基于 数 里 的 支付 块 
" 书 侈 定义 以 膏 范围 " 诚 从 定义 到 期 日 舍 入 单位 
2 - 起 定义 收益 类 型 到 众 款 范围 23) 记名 为 标准 请 求 创建 指定 用 途 的 基金 
二 蕊 候 定义 收益 类 型 到 承诺 项 目 24) 加 从 请 求 打印 输出 : 设置 自己 的 格式 
对 象 类 别 的 编号 范围 25) 区 从 定义 利息 计算 方式 
三 科目 确定 5 图 从 允许 负 过 眶 


py 忆 加 定义 科目 确定 特征 值 
13)' 蕊 从 定 尺 总 分 类 账 确定 
14) 国人 定义 用 于 延期 的 科目 确定 。 


图 6.2.1-1 


1) 维护 全 局 设置 
使 用 收入 类 型 : 选择 上 ， 则 可 以 从 收入 类 型 中 派生 出 承诺 项 目 ， 如 图 6. 2. 1-2 所 示 。 


多 软 


| 全 局 设置 请 求 

后 续 压 缩 
使 用 记 账 日 
使 用 收入 类 型 


rr》 
外 辐 口 


局 设置 FL 

使 用 名 增强 

使 用 附加 主 数据 字段 

使 用 时 间 相关 银行 细节 
激活 预 编 程序 SLA 的 附 表 


网 


JJ 


图 6. 2. 1-2 
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2) 定义 公司 代码 组 
定义 公司 代码 组 如 图 6. 2. 1-3 所 示 。 


更 己 六 略 "处 可 信 好 组 新 识 (FM)" 将 监 
史 拷 目 临时 仿 罗 罗 @ 


公司 代码 组 标 赴 航 1) 9 © 
CC6r | 客户 主 数据 | 供应 前 … | RtyptoGr |Rtyp9d 。 完成 “| 无 申请 编号 。 “| 利息 冻结 NS |CPD 回 
齐 2s00 器 回 四 加 回 口 口 改 并 批准 中 ~ 


网 6.2. 1-3 


Q 客户 主 数据 : 在 请 求 中 录入 客户 时 ， 将 客户 主 数据 如 地 址 数据 和 银行 明细 等 复制 到 
请 求 的 凭证 项 目 中 。 

@) 供应 商 MD: 在 主 请 求 中 录入 供应 商 时 ， 将 供应 商 主 数据 如 地 址 数据 和 银行 明细 等 复 
制 到 请 求 的 凭证 项 目 中 。 

@) RtyptoGr: 在 请 求 录入 中 输入 收入 类 型 时 ， 检 查 客 户 所 在 的 客户 组 是 否 分 配 到 了 相应 
的 收入 类 型 中 ， 如 果 不 在 ， 则 报错 。 保 证 只 有 符合 条 件 的 客户 才能 绑 定 收入 类 型 。 

(4@) Rty0cl: 检查 收入 类 型 与 对 象 间 的 分 配 ， 如 果 收 入 类 型 没有 分 配 到 对 象 的 类 型 ， 则 
报错 。 这 个 是 基于 特殊 国家 的 功能 〈 比 如 德国 ) ， 可 以 不 用 选择 。 

@) 完成 : 当 匀 选 时 ， 意 味 着 在 保存 请 求 时 必须 录入 完整 旦 通过 相应 检查 后 才 可 保存 凭 
证 ,保存 后 状态 为 “已 完成 "。 反 之 ， 则 意味 着 没有 经 过 完全 检查 的 请 求 可 以 执行 “未 经 核 
查 的 存储 ”， 相 当 于 形成 了 一 张 草稿 一 样 的 请 求 〈 类 似 于 开 里 的 暂 存 凭证 ) ， 它 并 不 生成 预 
算 消 耗 任 证 ， 用 户 必 须 再 次 修改 完整 并 执行 “保存 为 已 完成 ”， 才 可 以 进行 请 求 的 审批 释 
放 。 两 者 的 区 别 如 图 6. 2. 1-4 所 示 。 


区 | 请 求 (R) | 编辑 (E) 。 转 到 (G 


人 。 其 他 要 求 () 2 


[ql 


| 请 求 (R) ] 编辑 (E) 。” 转 到 (6 


《其 他 要 求 (A) 
显示 <-> 重 改 (D) Ctrlt; 
| 未 经 核查 存储 四 
¢ 1 检查 (H) 
国 ”发布 事务 (日 
E 上 ”发布 事务 国 
Ee) i 打 Ep(p) 
遇 哈 请求 (L 〗 。 量 除 请 求 CU) 
| 0 2 退出 (X) 
Ee 0 
图 6. 2. 1-4 


当 未 勾 选 “完成 ”时 ， 可 执行 “未 经 核查 的 存储 ”， 未 经 过 完整 的 检查 ， 生 成 暂 存 一 样 
的 草稿 请 求 。 当 色 选 “完成 ”时 ， 仅 可 执行 “保存 为 已 完成 ” ， 此 时 请 求 要 求 必须 录 和 人 完整 
且 通 过 检查 后 方 可 保存 。 企 业 可 根据 实际 需要 进行 配置 ， 对 需要 类 似 “ 提 交 ” 操作 才 可 进 
行 审核 的 ， 建 议 不 设置 ， 平 时 执行 为 “未 经 核查 的 存储 ”， 当 确定 无 误 后 执行 “保存 为 已 完 
成 ”， 提 交 进 行 下 一 步 的 审批 。 
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@ CPD: 当 请 求 保存 成 功 后 ， 什 么 情况 下 可 以 对 请 求 的 “过 账 日 期 ”进行 修改 : 

空 : 不 允许 对 请 求 的 过 账 日 期 进行 修改 。 

1: 仅 在 执行 请 求 修改 时 可 以 对 请 求 的 过 账 日 期 进行 修改 。 

2: 仅 在 执行 请 求 审批 时 可 以 对 请 求 的 过 账 日 期 进行 修改 。 

3: 在 修改 或 审批 请 求 时 ， 可 以 对 请 求 的 过 账 日 期 进行 修改 。 

3) 分 配 公司 代码 到 公司 代码 组 

将 公司 代码 分 配给 相应 的 公司 代码 组 ， 如 图 6. 2. 1-5 所 示 。 

4) 定义 会 计 年 度 标 识 

定义 会 计 年 度 标识 ， 一 个 会 计 年 度 标 识 可 以 分 配 多 个 会 计 年 度 ， 每 个 会 计 年 度 标识 + 公 
司 代 码 组 + 科目 确定 标识 ， 可 以 确定 请 求 中 自动 生成 的 总 账 科目 ， 如 图 6. 2. 1-6 所 示 。 

更 或 六 图 "处 避 代 碍 / 公 避 代 扫 组 从 本 (FM)": 瞬 监 更 或 闹 图 "周三 征订 ID": 诅 监 


岁 儿 和 目 圈 昌 人 网 县 怕 慑 岁 儿 目 圈 国 网 县 怕 慑 
局 AMccail 加 __FYID 。 [会计 年 度 标识 符 加 
lz800 且 W| 启 ~ 2016 ”16 和 机 Ee 
图 6.2.1-5 图 6.2.1-6 


5) 分 配 会 计 年 度 到 会 计 年 度 标识 
将 会 计 年 度 分配 到 会 计 年 度 标识 ,分配 到 相同 会 计 年 度 标识 的 会 计 年 度 具 有 相同 的 总 账 
科目 确定 ， 如 图 6. 2. 1-7 所 示 。 
6) 定义 收益 类 型 
定义 接受 请 求 的 收入 类 型 ， 企 业 可 根据 实际 情况 来 定义 。 
SR: 标识 为 附加 的 收入 类 型 。 如 这 里 定义 了 计算 延期 的 利息 收入 类 型 ， 如 图 6. 2. 1-8 所 示 。 
多 头目 临时 急 罗 避风 


光 闭 目 只 电 吟 局 罗 忆 收入 类 型 
-而 | 收入 类 型 SR_， 无 信 未 费用。 收入 类 型 名 称 
YD | ROO01 口 ，” 口 。 和 主 营业 务 收入 
lI2015 画 帮 吕 *^ ei 回 口 。。 主 营业 务 收入 _ 利 息 
2016 2016 a IROOO2 口 口 “其 他 业务 收入 
|2017 2016 | R00020 回 口 。 ”其 他 二 务 收入 _ 利 息 
图 6. 2. 1-7 图 6.2.1-8 


7) 分 配子 收益 类 型 到 主 收益 类 型 

将 附加 收入 类 型 分 配给 主 收入 类 型 ， 如 图 6. 2. 1-9 所 示 。 

8) 分 配 收益 类 型 到 科目 组 

为 收入 类 型 分 配给 允许 的 客户 组 ， 如 图 6. 2. 1-10 所 示 。 在 录入 请 求 时 ， 客 户 所 属 的 客 
户 组 分 配 了 收入 类 型 ， 才 可 才 以 录入 相应 的 收入 类 型 。 


多 头目 区 国内 县 斩 怕 


| 收入 类 型 ”组 团 
多 闪 目 圈 国 网 县 怕 Roool ”lol 3 
Roool ZAG1 = 
| 主要 收入 | 第 二 收入 类 团 ULRoool0 zacl 
| Roool R00010 a R0002 ZAG1 
| Ro002 Rooo2dl 一 ZaC1 
图 6.2.1-9 图 6. 2. 1-10 
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9) 定义 催 款 范围 
定义 催 款 范围 如 图 6. 2. 1-11 所 示 。10) 定义 收益 类 型 到 众 款 范围 
为 收入 类 型 分 配 催 款 范 围 ， 如 图 6. 2. 1-12 所 示 。 

移 新 条 目 民生 SEE 


新 条 2 时 已 
多 为 目 咱 轩 狼 忆 加 局 I 
01| a 


公司 范围 文本 2800 ROOO1 in 
2800 Defauk dunning area 2800 RO0010 ol 
2800 01 ‘01 dunning area 2800R00020 01 

图 6.2. 1-11 图 6. 2. 1-12 


11) 定义 收益 类 型 到 承诺 项 目 

定义 收入 类 型 在 会 计 年 度 标识 所 对 应 的 承诺 项 目 ， 这 里 的 承诺 项 目 应 该 为 30+2 类 型 ， 
如 图 6.2. 1-13 所 示 。 

12) 定义 科目 确定 特征 值 

为 FM 请 求 到 FI 赁 证， 通过 FM 的 科目 分 配 来 决定 了 UI 凭证 的 科目 ， 建 立 总 账 科目 决定 
特征 标识 ， 如 图 6. 2. 1-14 所 示 。 企 业 可 以 根据 实际 的 业务 分 类 ， 来 决定 相应 的 科目 确定 分 
类 ， 如 费用 报销 、 收 入 、 现 金 支 付 等 。 要 确定 的 总 账 科 目 越 多 ， 其 设置 就 越 多 越 细 。 


多 闭 目 僧 国 维 肯 四 且 


Actp 账户 确定 特征 [ 
001 四 公 往 和 靳 用 报表 ) l 
和 | 
| 002 水 电费 
cpp 新 条 目 EF 100 原材料 等 生产 用 材料 付款 
= = 9 sm 101 燃料 采购 合同 付款 
cc6r | 收入 类 型 |FYID | 承诺 项 目 | 102 委 外 修理 付款 
2800 RO001 2016 SUS0I| | Col 现金 支付 
2800 R00010 2016 5000-01 C02 银行 支付 
2800 RO002 2016 5000-02 RO1 收入 
2800 RO0020 2016 5000-02 | 大 区 o2 其 他 业务 收入 
图 6.2.1-13 图 6.2.1-14 


13) 定义 总 分 类 账 确定 
为 会 计 年 度 标识 + 公司 代码 组 + 科目 确定 特征 通过 FM 账户 分 配 要 素 决 定 其 总 账 科 目 ， 如 
6. 2. 1-15 所 示 。 
祈 间 目 匡 世 四 匠 


科目 确定 
FYD ccer |ActD 承诺 项 目 基金 预 .| 基 …| 功 .|RT | 优先 | 总 账 科目 
lz2016 2800 001 6000-01-01 2 51410200 
剧 2016 2800 001 6000-03 01 51410100 
剧 2016 2800 002 999 
ll2016 2800 002 6000-01-01 999 引 
剧 2016 2800 002 6000-01-01 01 51410100 
剧 2016 2800 Col 01 999 时 
剧 2016 2800 Col 04 11110201 
lz2016 2800 Col 1000-02 04 1 11110201 
lz2016 2800 Rol 5000-01 02 51010000 
ll2016 2800 R02 5000-02 52010000 
2016 2800 R02 5000-02 02 52010000 


图 6. 2. 1-15 


272 


承诺 项 目 : 可 以 用 通配符 “+” 来 匹配 ， 如 6000++++， 代 表 6000 开始 且 长 度 为 8 的 承 
诡 项 目 。 

RT: 指定 科目 确定 用 于 哪 种 FM 请 求 类 型 。 

优先 : 在 用 同样 的 FM 匹配 情况 下 ， 指 定 科 目 确定 的 优先 级 ， 优 先 级 为 000 ~999， 值 越 
小 优先 级 越 高 。 

总 账 科目 : 指定 FM 匹配 情况 下 确定 的 总 账 科目 。 如 果 配 置 “ * ”， 则 意味 着 需要 手动 
自由 输入 科目 。 

企业 可 以 根据 实际 的 业务 来 确定 科目 确定 特征 ， 然 后 a 
在 这 里 设置 通过 FM 账户 分 配 要 素来 确定 请 求 的 总 账 科目 。 ER 

14) 定义 用 于 延期 的 科目 确定 [lo 2800 ELONGO0| 喇 

指定 延期 请 求生 成 的 反 向 调整 凭证 的 默认 总 账 科 目 ， 


> 


图 6.2.1-16 
可 以 不 配置 ， 如 图 6. 2. 1-16 所 示 。 
15) 为 请 求 创 建 编 号 范围 间隔 
为 公司 代码 指定 FM 请 求 的 编号 范围 上段， 如 图 6. 2. 1-17 所 示 。 
| 号 | 起 始 编 号 截止 编号 编号 范围 状态 BE 
bi 1000000000 四 1000000022 口 
lo2 2000000000 BIgdaann 2000000007 口 
03 3000000000 Baanaagssn 3000000004 口 
| 4000000000 上 99559555 4000000014 口 
05 5000000000 was 5000000001 口 
06 B000000000 B999999999 B000000004 口 
or TO00000000 A 7T000000002 口 
08 8000000000 8999999999 8000000000 口 
出 |o9 9000000000 这 记忆 9000000000 口 
图 6.2.1-17 


16) 分 配 请 求 类 型 到 编号 范围 间隔 

为 相应 的 FM 请 求 类 型 分 配 编号 范围 ， 如 图 6. 2. 1-18 所 示 。 

17) 分 配 请 求 类 别 到 FI 凭证 类 型 

为 了 I 凭证 类 型 指定 对 应 的 FM 请 求 类 型 ， 这 里 的 配置 只 是 案例 ， 企 业 可 根据 自己 的 实 
际 需 求 来 定义 相应 的 凭证 类 型 并 将 其 对 应 到 相应 的 FM 类 型 ， 如 图 6. 2. 1-19 所 示 。 


多 冰 和 目 圈 节约 县 斩 屋 


| 类 型 Ier | 团 

多 略 目 力 国 四 胃 斩 怕 oa 有 

Ds 07 Ee 
RT | 申请 类 别名 称 NR DB 08 
| |01 点 付 请 求 01 ipE 06 
102 “接受 申请 02 pe 05 
“J03 ”清算 请 求 03 | pr 02 
04 ”支付 扣 减 请 求 0d pz 05 
05 “接受 扣 三 请 求 05 KG 0d 
“06” 递 延 申请 06 kr 01 
07 ”暂时 放弃 请 求 07 KZ 0d 
“108 免除 08 Sh 03 

图 6.2. 1-18 网 6.2. 1-19 


273 


18) 建议 请 求 类 别 的 FT 凭证 类 型 
为 FM 请 求 类 型 创建 时 指定 默认 的 本 凭证 类 型 ， 如 图 6. 21-20 所 示 。 


ENE 


RT | 类 型 团 
O01 kR ^ 
天 02 DR 

I03 sa 
一 二 1 一 

lod KG| 口 
一 | 本 A 
5 DG 

图 6. 2. 1-20 


19) 控制 申请 范畴 的 处 理 

为 指定 用 户 账 号 创建 的 FM 请 求 设置 单独 的 审批 及 记 账 的 处 理 过程 ， 其 设置 好 后 ， 该 用 
户 账号 建立 的 FM 请 求 不 再 按照 标准 的 处 理 流程 (创建 一 审批 一 过 账 )， 而 是 按照 单独 设立 
的 过 程 来 进行 处 理 。 

Q 建立 指定 公司 代码 组 下 的 用 户 账号 。 

@) 为 用 户 指 定 相 应 的 FM 请 求 类 型 是 否 可 自动 审批 ， 勾 选 ， 代 表 自 动 进行 审批 。 

@) 为 用 户 指 定 相 应 的 FM 请 求 类 型 是 否 可 自动 记 账 ， 勾 选 ， 代 表 自 动 进行 记 账 。 

@ 为 用 户 指 定 相 应 的 FM 请 求 类 型 下 的 本 凭证 类 型 设置 自动 审批 ， 勾 选 ， 代 表 自 动 进 
行 审批 。 

@) 为 用 户 指 定 相 应 的 FM 请 求 类 型 下 的 本 凭证 类 型 设置 自动 记 账 ， 色 选 ， 代 表 自 动 进 
行 记 账 。 

如 图 6. 2. 1-21 所 示 配 置 案例 代表 用 户 账号 ZHANGCL 在 对 公司 代码 组 下 的 公司 代码 建 
立 01 类 型 的 FM 请 求 且 HT 凭证 类 型 为 KR 时 ， 系 统 里 不 再 需要 “审批 ”“ 过 账 ” 两 个 操作 
环节 ， 一旦 创建 保存 FM 请 求 即 过 账 生成 对 应 的 会 计 和 凭证 。 

20) 定义 字段 选择 字符 串 

为 FM 请 求 类 型 建立 界面 字段 状态 控制 的 “字段 选择 串 ”， 企 业 可 根据 需要 为 每 种 FM 
请 求 类 型 的 凭证 类 型 建立 对 应 的 字段 状 态 控制 的 “字段 选择 串 ”， 然 后 为 每 一 个 “字段 选择 
串 ” 中 的 字段 设立 相应 界面 的 状态 控制 ， 如 图 6. 2. 1-22 所 示 。 

Q 为 对 应 FM 请 求 类 型 建立 相应 的 “字段 选择 串 ”。 

@) 指定 “字段 选择 串 ” 中 相应 字段 的 状态 控制 . 

隐 去 : 不 显示 。 

显示 : 仅 显示 ， 不 可 输入 。 

可 选择 的 条 目 : 可 以 输入 。 

要 求 的 输入 : 必须 输入 。 

21) 分 配 字段 选择 字符 串 

为 公司 代码 组 下 的 了 I 凭证 类 型 分 配 字段 选择 串 ， 决 定 其 界面 中 字段 状态 的 控制 ， 如 
图 6. 2. 1-23 所 示 。 

22) 定义 扣 减 原因 

定义 FM 请 求 在 录入 “ 扣 减 ”时 ， 可 能 的 原因 ， 比 如 红 票 等 ， 如 图 6. 2. 1-24 所 示 。 
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多 改 奶 斩 苹 


对 话 结构 三 
aT= ET 
下 [CEA 
"四 每 个 售 这 兴 型 的 标识 符 
多 国 斩 暂 选中 行 ， 双 图 二 
击 进 入 图 二 
9 | 公司 代码 组 2800 
了 工 门 继 护 用 户 名 -外 ROLL 
ni 
TR 
| 设置 标识 
选中 行 , 双 出 Mei 上 
击 进 入 图 三 
| 公司 代码 组 2800 三 
= 站 理 兴 ZHANGCL 
本 衬 中 设置 标 识 ~ A 1 吉 波 天 | [oi | 
， 铝 每 个 任 证 :类 型 的 标识 符 申请 类 型 
每 个 作证 类 型 的 标 p 行 ”从 
类 型 。 “| 已 起 准 的 申请 | 自动 申请 记 账 
ER 四 | 
EZ 回 回 
图 6. 2. 1-21 

光 新 条 目 艾 国 人 鸣 肯 怕 怕 图 一 
对 话 结构 | 


”全 维护 字段 选择 串 


维护 字段 选 探 串 的 放 卫 庆 


选中 条 目 , 双 
击 进入 图 二 = 
对 省 结 构 子 相关 反 册 5ooo | 起 省 人 ES 
” 站 维护 字段 选择 串 
国医 维护 字段 选择 溃 的 字段 棱柱 路 泽 串 的 序 限 状 赤 
| 状态 | 于 
COD | 作证 哲 头 文本 Cp Je 
G00 任 证 中 的 贷 证 日 期 @ 回 O 
CCD 讨 训 人 的 地 行 关键 值 和 良 行 科 .。 口 ”加 
CCO 合作 银行 类 开 ® | ® O 
C00 讨 敦 方 的 名 字 O | 加 
CGO 收 训 人 /支付 人 ® 四 ® ® 
COD 开户 银行 的 向 要 刍 ©® 0 ® . 
CCO 容 户 编 号 © | oO O 口 
OOO 共 应 商 或 债权 人 的 账号 ® 回 O 


图 6. 2. 1-22 


23) 为 标准 请 求 创 建 指定 用 途 的 基金 
为 FM 标准 请 求 的 凭证 类 型 指定 是 和 否 需要 自动 创建 FM 专项 资金 凭证 (DT， 专 项 资金 
金 承诺 的 凭证 类 型 ) ， 如 图 6. 2. 1-25 所 示 。 前 面 讲 到 ，FM 的 标准 请 求 是 为 支付 请 求 、 接 
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受 请 求 建立 一 个 周期 性 执行 的 请 求 ， 相 当 于 周期 性 凭证 ， 其 生成 不 会 形成 而 的 预制 凭证 ， 
也 就 不 存在 预算 的 提前 锁定 占用 ， 因 此 为 了 保证 该 请 求 在 后 续 的 定期 执行 过 程 中 有 足够 的 预 
算 ， 可 以 配置 标准 请 求 在 创建 保存 时 自动 生成 一 个 专项 资金 凭证 来 提前 把 预算 占 住 锁定 ， 然 
后 在 后 续 定 期 执行 时 ， 释 放 专 项 资金 凭证 上 占用 的 预算 并 转移 到 生成 的 林 任 证 上 。 注 : 如 
果 设 置 了 该 配置 ， 在 创建 FM 标准 请 求 没有 成 功 生成 专项 资金 凭证 或 没有 配置 之 前 的 标准 请 
求 ， 可 以 使 用 事务 码 FMPSO002 来 生成 绑 定 的 专项 资金 凭证 。 


多 亲自 圈 国 叭 县 斩 凰 


Ee 9 
| |2800 DZ ‘2800 02 | 世 理由 文本 
| J2800 KR |2800_01 加 区 收 到 部 分 红 票 | 
| lz2800 Kz 2800_01 02 支付 
6. 2. 1-23 图 6. 2. 1-24 


24) 请 求 打 印 输出 : 设置 自己 的 格式 

为 FM 请 求 指定 默认 打印 格式 ， 如 图 6. 2. 1-26 所 示 。SAP 提供 了 相应 的 标准 PDF 打印 
格式 ， 用 户 可 以 复制 这 些 格式 ， 并 自行 修改 后 ， 在 这 里 指定 用 户 的 打印 格式 。SAP 主要 提 
供 了 以 下 PDF 格式 ; 


维护 基金 承诺 信息 的 标准 请 求 
公司 类 型 ”DT 冻结 
| lz800KR 11 
国 9 


6. 2. 1-25 


人 


v 


匡 成 禄 镭 "?": 艇 上 监 
多 亲自 上 哈尼 只 罗 罗 上 @ 


叫 


Formularname 
FN_CLEARINGREQUEST 一 
FHM_PAYMENTREQUEST 4 
FM_PAYMENTREQUEST_TYP1 
FHM_PAYMENTREQUEST_TYP2 
FM_PAYMENTREQUEST_TYPS 
FHM_PAYMENTREQUEST_TYP4 
FN_ACCEPTANCEREQUEST 
FN_ACCEPTANCEREQUEST_TYP1 
FN_ACCEPTANCEREQUEST_TYP2 
FN_ACCEPTANCEREQUEST_TYP3 
FH_ACCEPTANCEREQUEST_TYP4 


-和 
SIGlSlSlslslotrosteosrs hm 
3 有 3 有 33 有 =I3l9 


人 


图 6. 2. 1-26 


F 


加 


M_ACCEPTANCEREQUEST 
M_ACCEPTANCEREQUEST _TYP1 
M_ACCEPTANCEREQUEST_TYP2 
M_ACCEPTANCEREQUEST_TYP3 
M_ACCEPTANCEREQUEST_TYP4 
M_CLEARINGREQUEST 
M_PAYMENTREQUEST 
M_PAYMENTREQUEST_TYP1 
M_PAYMENTREQUEST_TYP2 
M_PAYMENTREQUEST_TYP3 
M_PAYMENTREQUEST_TYP4 


Acceptance request 
Acceptance request typel 
Acceptance request type2 
Acceptance request type3 
Acceptance request type4 
Clearing request 

Payment request 
Payment request Typel 
Payment request Type2 
Payment request Type3 
Payment request Type4 
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25) 定义 利息 计算 方式 
定义 利息 的 计算 方式 ， 比 如 是 基于 年 或 月 或 日 ， 以 及 利率 等 ， 如 图 6.2.1-27 所 示 。 在 
“利息 计算 的 附加 数据 ”中 可 以 定义 利息 计算 的 舍 入 取 整 方式 。 


兹 号 用 效 及 大 人 金 : 显示 滑 耕 历史 忆 巡 
全 瑟 守 定 加 人 入 虱 干 觅 轩 各 如 图 呈 蜡 轩 


显示 设置 “完成 ”的 时 间 
和 结 清 的 金额 ， 专 项 资金 


作证 编号 ”项 业务 交易 金发 器 文档 消 括 ”货币 消耗， 本 币 凭证 占用 的 预算 将 释放 ， 
和 1 茹 据 正 时 10.00 CNY 10.00 CNY 0.00 aR 
基金 承诺 0000000039 001 6.20 CNY 6.20 CNY 0.00 _ 同 时 未 结 请 金额 变 为 零 。 


总 计 基金 委托 6.20 CNY 6.20 
用 旺 6.20 CNY 6.20 CNY., 


|_ 木 乔 于 wn | 00 CNY 560 CNY 5650 506 


图 6. 2. 1-27 


26) 人 允许 负 过 账 
在 FM 请 求 的 “ 扣 减 ”输入 请 求 中 ， 定 义 哪些 任 证 类 型 在 生成 开会 计 和 凭证 时 在 行 项 目 
中 带 上 反 记 账 标识 ， 相 当 于 红字 凭证 效果 ， 如 图 6. 2. 1-28 所 示 。 


光 亲自 圈 国 内 朋 斩 怕 


请 求 中 的 负 过 账 

CCGr 类 型 允许 负数 记 账 。 
2800 2016 D&A 
2800 2016 DB 四 
2800 2016 DE [v| 
2800 2016 DG Iv] 

| 2800 2016 DR MI 
2800 2016 KG Iv) 

图 6. 2. 1-28 
6. 2.2 FM 请 求 的 操作 
1. 支付 请 求 
支付 请 求 操作 如 图 6. 2.2-1 所 示 。 
> 癌 公 共 部 门 管理 、 
”全 基金 管 理 
， 加 主 数据 
， 口 ] 预算 
， 回 指定 未 项 资金 
”全 请 求 
_ 7 | 名 支付 请 求 
13。( 扩 F871 -输入 
2)， 号 F872 - 更 改 


3)， 喇 F873 - 显示 
4)。， 吴 F875 - 曙 除 
5 )， (六 F874 - 释放 
6)， 吕 F870 - 过 帐 
7 "” 呈 F879 - 输入 扣 戌 


图 6.2.2-1 


277 


1) F871 - 输入 : 输入 支付 请 求 ， 如 图 6. 2. 2-2 所 示 。 
盏 多: 单 击 可 以 参考 已 有 请 求 复 制 创建 请 求 。 
i， 单 击 ， 可 进入 类 似 表格 式 的 快捷 录入 请 求 界面 。 
对: 单 击 或 直接 按 (Enter〉 键 进入 凭证 界面 ， 如 图 6. 2. 2-3 所 示 。 


呈 参 考 “图 作证 ”快速 数据 输入 


凭证 日 期 2016. 01. 01| 。 凭证 类 型 IER| 公司 代码 |2800| 
记 目 日 期 2016. 01. 01| ”期 间 | ] 货币 /汇率 ICNY | 
换算 日 期 | 
参考 | 
抬头 文本 供应 商 发 票 
文件 号 
[控制 
回 申请 时 公用 任 证 货币 传输 金额 
| 项 的 默认 数据 
客户 Ls -一 一 
世 应 商 .CN1222| 加 
承诺 项 目 
基金 中 心 | 
基金 
预算 期 间 
功能 范围 | 
付 考 基准 日 其 
指定 用 途 的 基金 [| | 
资产 | | 
图 6. 2.2-2 


Q 录入 供应 账号 、SGL 标志 〈 即 特别 总 账 标识 ) 等 付款 供应 商 数 据 。 

@) 录入 FM 科目 分 配 和 开 科 目 分 配 相 关 数据 ， 比 如 承诺 项 目 、 基 金 中 心 、 成 本 中 心 等 
相关 数据 ， 系 统 会 自动 根据 总 账 科 目 确 定 的 配置 带 出 相应 的 总 账 科目 。 相 当 于 录入 的 供应 商 
票 的 借方 记 账 行 项 目 。 注 意 的 是 ,“ 冲 销 记 账 ” 一 旦 勾 选 ， 相 当 于 做 的 是 借 项 供应 商 发 票 
( 即 红字 发 票 )， 记 账 正 好 与 供应 商 发 票 记 账 相反 。 

@) 录入 供应 商 发 票 的 金额 、 税 率 、 行 项 目 文 本 、 支 付 条 件 等 相关 数据 。 

他 单 击 此 按钮 ， 可 以 查看 或 修改 请 求 (也 是 本 UI 凭证 ) 抬头 的 相关 数据 ， 如 抬头 文本 、 
凭证 日 期 ， 如 图 6.2.2-4 所 示 。 

@) 录 和 人 完 凭证 相关 数据 ， 单 击 此 按钮 ， 可 以 概览 方式 查看 要 生成 的 而 赁 证， 如 
6.2.2-5 所 示 。 
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S00 ”60° A 7 


SH + 快速 数据 输入 
财 年 2 


请 求 号 016 任 汪 寺 成 
证 正 号 码 JEB 期 ”|2016. 01. 0 口 己 批 准 
公司 码 2800| BestRun China 过 赎 昌 期 ”|2016. 01. 01| 已 记 帐 的 作证 
总 金额 1.17 |oY 扣 咸 
7 
付 敦 方 CRM More 1 上 海 Ps 
供应 商 CH1222 合作 银行 类 弄 Es 
以 训 3 |_ 

利息 冻结 俯 吝 冻结 
SGL 标志 9 支付 人 
源 湛 顺 目 。。 [6000-01-01 指定 用 途 的 基金 口 守 成 
旦 金 中 心 。 |280001 发 票 参考 号 /| 炎 
旦 全 参照 
业务 伙伴 @ 
总 账 科 目 51410100 应 用 程序 
成 本 中 心 地 区 
WBS 元 素 | 订单 
功能 范围 基金 计划 re EA 
资产 | 业务 类 型 [|_| 

口 冲 消 记 账 


金额 1.17| CNY (3) 
税 i 
口 计算 税额 税 码 1] 
开户 行 

付款 冻结 付 吉 方式 

分 醒 

文本 攻 应 商 发 票 2 

基准 EB 期 | | 固定 的 

讨 苯 条 件 | | 天 数 /百分比 Wl /| 

折扣 基础 CNY 折扣 金额 Es ChY 

|sce 标识 | 攻 估 国家 CN | 

项 目 1 
图 6.2.2-3 
公司 代码 [2800| 任 证 类 型 [ER| 
财务 管理 范围 2800| 任 证 日 期 2016. 01. 01 
凭证 编号 | 过 账 日 期 2016. 01. 01| 
请 求 号 | 过 账 日 期 
公司 往来 任 证 号 | | 过 账 央 间 | lzorel 
口 由 请 求 来 发 布 
口 扣 减 
团 优 证 货币 申请 类 型 [oi| 
器 凭 正 完成 任 证 状态 同 
口 已 批准 
器 己 记 账 的 作证 ,货币 CNY 
换算 日 其 | 
事务 代码 [F871]| 汇率 1.00000 | 
输入 者 [ZHANGCHL 上 一 次 更 新 | | 
输入 日 其 [2017. 07. 14| 输入 时 间 14:34:56| 
更 改 日 期 更 改 于 00:00:00 
和 任 证 抬头 文本 世 应 商 发 票 
文件 号 
理由 利息 形式 3 
周期 性 输入 优 证 | 利息 率 日 期 | 
[alE3 
图 6. 2. 2-4 
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| 蒋 入 闻 喜 请 开 


合 | 上 号 写 定 园 加 团员 民团 4 
‘2017. 07. 14 14:46:43 ZHANGCHL 付款 申请 清单 显示 
凭证 编号 ”公司 财 年 请 求 号 ”过 账 日 期 ”货币 : 
二 金额 基准 日 期 ”客户 供应 商 承诺 项 基金 中 心 基金 总 账 科 总 账 科 
$000000001 2800 2016 2016. 01. 01 CNY 
31 CN1222 21210101 
亿 应 商 发 票 
a40 1.00 6000-01-01 280001 51410100 51410100 
到 40 0.17 2171 11610001 11610001 
图 6.2.2-5 


(@@) 检查 当前 录入 的 请 求 ， 如 果 有 错误 会 报 出 相应 的 错误 消息 。 


@ 单 击 “ 总 分 类 账 科目 ”， 进 入 总 分 类 账 科 目 明细 录入 界面 ， 如 图 6. 2. 2-6 所 示 。 


略 且 2 人 0 今生 区 固 和 未 经 核查 存 伟 。 快速 数据 输入 


请 求 中 的 项 目 
定位 L | 祝 
一 般 娄 所 
后 1 

请 求 号 由 则 年 2016 口 任 证 完成 
作证 号 码 St 估 汪 日 其 2016. 01. 01 口 己 批准 
公司 码 2800 BestRun China 过 kkE 可 以 在 这 里 录入 多 个 总 分 类 账 行 项 
总 金额 17 |cNY 目 ， 最终 产生 凭证 如 下 : 

借 : 费用 1 We 
子 分 类 账 账户 借 : 费用 2 一 
付款 方 CRM More 1 上海 进项 税 
世 应 商 CN1222 贷 : 供应 商 
全 额 1.17|CNY 星 准 蝇 期 
总 分 类 耘 账户 项目 

承诺 项 目 | 基金 中 心 | 基金。 “| 预算 期 间 | 成 本 中 心 ” ”|WBS 要 素 
B000-01-01 280001 9362 
时 Je000-01-02 280001 9362 
网 6. 2.2-6 


“科目 设置 ”"， 选中 总 分 类 账 账户 项 目 表格 中 行 项 目 ， 单 击 此 按钮 ， 进 入 总 账 科 目 行 项 
目 在 FT 中 记 账 凭证 录入 界面 ， 在 界面 里 可 以 录入 行 项 目 文本 、FM 科目 分 配 、CO 分 配 、 
CODING BLOCK 等 字段 ， 如 同 手工 FI 凭证 录入 界面 ， 如 图 6. 2. 2-7 所 示 。 


总 账 科目 51410100 ”| 管理 费用 -公司 经 费 

公司 代码 [2800| BestRun China 

金额 1.00 CNY 

税 码 [TH 

成 本 中 心 EE ] 订单 [|_| 

WBS 元 素 | 获 利 能 力 段 全 

网 络 | [ | 不 动产 对 象 叶 

功能 范围 销售 订单 | | _ 
数 里 | | 
基准 日 其 

分 本 | | 

文本 | 器用 1 | 

图 6. 2.2-7 
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“科目 设置 ”: 进入 总 分 类 账 行 项 目 在 FT 中 记 账 凭证 录入 界面 ， 在 界面 里 可 以 录入 行 
项 目 文本 、FM 科目 分 配 、C0 分 配 、CODING BLOCK 等 字段 ， 如 图 6. 2. 2-8 所 示 。 

(@) “未 经 核查 存储 ”， 单 击 ， 保 存 生 成 没有 经 过 检查 类 似 可 里 暂 存 一 样 的 请 求 ， 不 会 产 
生 FI 预制 凭证 和 预算 消耗 凭证 。 


sm es a 
总 三 科目 可 410100 | 管理 元 用 -公司 经 吕 。 各 本 mame 
公司 代码 2800| BestRun China A i 
-证 
和 Fa ov rs 
税 码 加 me 于 
成 本 中 心 BE | 订单 | 
人 | 和 能 力 自 
Ee 不 动产 对 象 
开本 癌 | 销售 订单 | 
雪 昌 单 击 ， 录 入 更 多 
基准 日 期 CODING BLOCK 字 
六 ET 
图 6.2.2-8 


在 录入 完 数据 并 检查 后 ， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 来 保存 请 求 并 同时 生成 预制 凭证 。 
2) F872 - 更 改 : 更 改 支 付 请 求 。 
对 未 审批 的 请 求 可 以 进行 修改 ,已 审批 的 请 求 不 能 


a ee : 葬 工 到 邮 误 块 
被 修改 ， 只 能 将 原 已 审批 的 请 求 执 行 “拒绝 ”还 原 为 未 De 
Dl 
审批 后 ， 方 可 进行 修改 。 操 作 如 图 6. 2.2-9 所 示 。 vo 一 :一 
sa a 、 请 求 号 1000000025|， 
“和 凭证 选择 ” : 进入 请 求 选择 界面 ， 然 后 将 选择 出 公司 代码 2800 
的 请 求 以 清单 方式 列 出 ， 供 用 户 选 择 然后 进行 修改 ， 如 图 622_9 
6. 2. 2-10 所 示 。 
多 国 动态 选择 
[ 主 雪 所 
财务 管理 范围 |2800 
客户 国 | 到 | E3 
供应 商 | 到 | E33 
收入 类 到 
承诺 项 目 | 到 | | | 
基金 中 心 | 到 | Ea 
基金 | 到 | E3 
纠 光 期 间 | 到 3 
总 账 科目 | 到 Ea 
资产 El 到 [S| 
[于 
公司 代码 [2800] 
会 计 年 度 [2016| 到 | | [S| 
赁 证 编号 | 到 | 四 
请 求 编号 | 到 | [六 | 
过 账 日 其 | 到 | [DD | 
申请 类 别 加 | 到 | | 加 3 
作证 状态 | | 到 || 3 
已 执行 发布 |] 到 | | [时 | 
任 完 成 到 || Dp 
图 6. 2.2-10 


287 


在 图 6. 2.2-10 中 录入 参数 ， 单 击 久 按钮 执行 ， 显 示 出 以 下 凭证 ， 如 图 6. 2.2-11 所 示 。 
_ 
4 人 贸 虽 守恒 斩 时 区 区 选区 保存 


凭证 编号 | 公司 | 财 年 |RT| 供 应 商 


图 6. 2.2-11 


在 图 6.2.2-11 中 , 勾 选 要 修改 的 请 求 ， 单 击 “ 传 输 ” 按 钮 ， 进 入 修改 界面 ， 如 
图 6. 2. 2-12 所 示 。 


-rr -om 


倒 曙 人 全 叭 呈 风 了 芒 上 吕 总 分 类 旺 科 目 图 科 目 设置 未 经 核查 存 情 快速 数据 输入 国 未 清 金额 


| 一 般 数 据 | 
请 求 号 1000000025| 财 年 2016 口 任 证 完成 
和 任 证 号 码 1900000043 和 任 证 日 期 20L650130. 口 已 批准 
公司 码 2800 过 帐 日 期 2016u0T lL 口 已 记 帐 的 任 证 
总 金额 1.17 ] caNy 口 扣 碱 
| 子 分 类 账 账户 
付款 方 CRM More / 上海 
a 
供应 商 LE 口 合作 银行 类 型 
惟 坦 范围 [| 
利息 冻结 [| 惟 就 东 结 [|] 
5GL 标志 [] 支付 人 
EST 
承诺 项 目 6000-01-01 | 指定 用 途 的 基金 品评 成 
图 6. 2.2-12 


修改 完 请 求 后 ， 单 击 “保存 ”按钮 直接 保存 即 可 。 


G@) 单 击 “ 和 凭证 ”或 按 《〈《Enter》〉 键 ， 直 接 将 按 界 面 中 录入 的 请 求 号 进入 修改 界面 ， 用 户 
修改 后 保存 即 可 。 


@) 单 击 “快速 数据 输入 ”， 直 接 进 入 请 求 的 快捷 录入 的 修改 界面 ， 如 图 6. 2.2-13 所 示 。 


| 


鳞 呈 及 侧 趾 固 侈 扣 次 畏 轿 项 正 上 总 分 类 账目 圈 科 目 设置 未 经 核查 存 情 “上 国 未 清 金额 


[一生 数 据 A | 

请 求 号 1000000025 财 年 2016 

公司 码 2800| 

总 金额 i 口 扣 三 

”详细 数据 | mm 
U 承诺 天 目 资金 中 心 ”| 基金 【预算 期 间 功能 范围 | 基金 计划 | 成 本 中 心 | WBS 要 素 | 订单 | 供应 商 | 名 称 上 
口 ,8000-01-01| 0001 9362 CN1222 CRM More ,| 
口 

图 6. 2. 2-13 
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修改 完成 后 ， 保 存 即 可 。 
3) F873 - 显示 : 显示 支付 请 求 ， 操 作 如 图 6. 2. 2-14 所 示 。 


旦 元 支 他 垃 顽 
前 任 证 选择 ”加 任 证 快速 数据 输入 


请 求 呈 1000000025 
公司 代码 2800 和 


图 6. 2.2-14 


在 图 6. 2. 2-14 中 ， 录 入 请求 号 后 ， 按 (Enter〉 键 进入 显示 界面 ， 如 图 6. 2.2-15 所 示 。 


EE 请 求 (R) 。 编辑 (E) 。 转 到 (6G) [ 球 境 (V) ] 系统 QD) 。 帮助 (H) 
G4 本 REO ctrF9 


1 ) 


移动 +F1 


和 药 是 轩 


军 示 芭 李 油 实 
加 尽 窑 于 遇 总 分 类 账 有 


+#3@ 


平移 动 +F9 


请 求 号 1000000025 则 年 [2016| 回 其 证 完成 
其 证 号 码 1900000043 党 证 日 其 2016. 01. 01 口 己 批准 
公司 码 [5oo| 过 账 日 期 ”|2016. 01. 01| 口 己 记 账 的 作证 
总 金额 | 1.17 |ouv 口 扣 咸 
| 子 分 类 账 账 户 
全 就 方 CRM More 1 上 海 
共 应 商 Gi |] 合作 银行 类 型 [El 
以 壹 范围 图 
利息 闲 结 “| | 惟 敦 开 结 加 
5sGL 标 志 [| 支付 人 
图 6. 2.2-15 


QD 单 击 “ 会 计 核 算 凭证 ”"， 显 示 当 前 请 求 对 应 的 预制 凭证 和 基金 凭证 ， 如 图 6. 2. 2- 16 
所 示 。 


蕊 会 计 任 证 清单 


会 计 赁 证 

优 证 编号 | 对象 类 型 文本 
1900000043 会 计 怎 证 
0200000498 控制 任 证 
1000000223 基金 管理 任 ; 


图 6. 2.2-16 


图 6. 2. 2-16 中 ， 双 击 相 应 行 上 的 赁 证， 可 以 看 到 相应 的 赁 证， 如 果 FM 请 求 未 过 账 ， 
其 基金 管理 凭证 的 值 类 型 为 60 (预制 ) ， 如 果 已 过 账 ， 则 其 应 为 54 (发 票 ) ， 如 图 6. 2.2-17 
所 示 为 未 过 账 的 请 求 对 应 的 基金 任 证 。 
@ 单 击 “未 清 金额 ”， 显 示 请 求 的 后 续 付 款 及 相关 数据 ， 如 图 6. 2. 2-18 所 示 。 
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名 宇 晶 加 | 和 内 策 二 负 可 起 肥力 上 笃 督 | 本 


显示 FM 凭证: 总 览 


2017.07.14 15:28:02 


1000000223 回 1 280001 6000-01-01 1.00 ”承诺 预算 2016 1 2016.01.01 ”1900000043 ”2 | 预制 任 证 | 初始 的 


RM 任 证 编号 “项 | 基金 BP 基金 中 心 | 承诺 项 目 “统计 字段 | FMAC | FMAC 金 额 | 分 类 账 “| ~ 年 Per | FM 过 几 kk 日 期 “| 丘 任 证 号 | 项 | 值 类 型 “| 金额 类 型 
CNY 
280001 6000-01-01 CNY 1.00 ”付款 预算 1900000043 ”2 | 预制 任 证 | 初始 的 


图 6. 2.2-17 


凭证 编写 1900000028 
公司 代码 2800 

会 计 年 度 2016 

请 求 编号 1000000010 
原始 金额 117.00 


潜 技 消 强 11 了 wm 


公司 码 ， 任 证 编号 “批号 | 类 型 任 证 日 期 ” “过 账 日 期 | 用户 名 ”金额 消耗 金额 预先 减少 预先 增加 货币 |S 
2800 1900000028 1000000010 KR 2016.08.01 2016.08.01 ZHANGCHL 117.00 0.00 0.00 0.00 CNY 


2800 1500000015 4000000008 KZ 2016.08.01 2016.08.01 ZHANGCHL 20.00 20.00- 0.00 0.00 CNY 
2800 1500000016 KZ 2016.08.02 2016.08.02 ZHANGCHL 30.00 30.00- 0.00 0.00 CNY 


2800 1500000017 4000000009 KZ 2016.08.03 2016.08.03 ZHANGCHL ，67.00 67.00- 0.00 0.00 CNY 


图 6.2.2-18 


4) F875 - 删除 ， 删除 未 审批 的 支付 请 求 ， 操 作 如 图 6. 2. 2-19 所 示 。 
在 图 6. 2.2-19 中 , 按 (Enter〉 键 进入 下 一 界面 ， 如 图 6. 2. 2-20 所 示 。 


” 避 兢 浮世 
节 及 多 臣 吕 总 分 类 由 科目 回 科目 设置 。 快速 数据 输入 、 国 未 青 金 额 
一 般 数据 
请 求 号 1000000025 财 年 2016 回 任 证 完成 
| sik 优 证 号 码 11900000043 凭证 日 期 2016. 01. 01 口 已 批准 
| 国 任 下 选择 。 回 任 证 快速 数据 输入 公司 码 |2800| 过 幅 B 期 [2016. 01. 01 | 口 已 记 用 的 全 
| 总 金额 1.17 jay 口 扣 碱 
请 求 号 1000000025|， 
公司 代码 2800| 了 
付 乾 方 CRM More 太 相 淡 了 太 村 淡 了 / 上 海 
图 6. 2.2-19 图 6. 2.2-20 
在 图 6. 2.2-20 中 ， 单 击 加 一 按钮 ， 将 当前 请 求 期 除 。 
5) F874 - 释放 : 审批 或 取消 审批 请 求 ， 操 作 如 图 6. 2. 2-21 所 示 。 
按 (Enter〉 键 ,进入 下 一 界面 ， 如 图 6. 2. 2-22 所 示 。 
2 
归 咏 饮 国 是 总 分 类 账 科目 器 科 目 设置 准 党 快速 数据 输入 ” 国 未 靖 金 客 
| 一 般 数 据 bY @ 
”| 请求 8 。 |1000000025| 则 年 [2016| 回 攻 证 完成 
。 赁 ES 码 |19000000d43 任 证 日 期 “|2016. 01. 01 口 已 批准 
狼 关 为 垃 | 二 jdkBW [ZOE ol 口 Eialy 
i : 
团 任 让 选择 回合 下 。 快速 数据 输入 Ea 二 2 
子 妥 2k 户 
i = =| a i -本 一 这 ET] 
< 俯 营 节 轩 pa 
图 6. 2.2-21 图 6.2.2-22 
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Q@ “批准 ”， 批准 当前 FM 请 求 。 

@ “拒绝 ”": 取消 当前 FM 请 求 的 批准 ， 改 变 状 态 为 未 批准 。 

在 图 6. 2.2-22 中 ， 操 作 完 成 后 ， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 保 存 FM 请 求 即 可 。 

6) F870 - 过 账 将 审批 完成 的 请 求 过 账 ， 并 生成 可 任 证 ， 其 基金 任 证 也 从 预制 转 为 实 
际 类 型 ， 操 作 如 图 6. 2. 2-23 所 示 。 

在 图 6. 2. 2-23 中 ,输入 请 求 号 后 ， 按 (Enter〉 键 进入 下 一 界面 ， 如 图 6. 2.2-24 所 示 。 


& | dae ET 得 铂 如 拉 国 国 
本 了 
曼 有 吕 国 愉 总 分 类 账 科 目 。” 回 科目 设置 | 快速 数据 输入 
- | 一 般 数 据 
好 感 为 境 请 求 号 1000000025 财 年 2016 团 优 证 完成 
国 任 正夫 择 。 回 任 下 ”快速 数据 输入 任 证 号 码 1900000043 任 证 日 期 2016. 01. 01 回忆 批准 
公司 码 [800| 过 账 日 期 2016. 01. 01 口 已 记 帐 的 各 
请 求 号 总 金额 UT NY 口 扣 大 


1000000029 
公司 代码 2800 


图 6. 2.2-23 图 6. 2. 2-24 


在 图 6. 2.2-24 中 ， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 即 将 FM 请 求 过 账 并 生成 而 记 账 赁 证。 其 生成 
会 计 和 凭证 如 图 6. 2.2-25 所 示 。 


县 元 作证: 并 太 赛 生 沸 图 es fel 天 
多 攻 久 吕 收 。” 间 站 显示 货币 。” 胃 总 账 视图 。 凭证 抬头 文本 | 全 应 两 必要 | 
ne 分 支 号 | | 页 炒 [o | 
| 数据 条 目 视图 = ~ 到 | PR 
任 证 蝙 号 300000043| 公司 代码 ”请 求 号 [1 
从 证 日 期 2016. 01. 01 过 账 日 期 ”参照 任 证 日 期 
参照 | | 跨 公司 编号 过 账 日 期 
货币 CNY 文本 存在 ”货币 CNY 过 账 期 间 
i ”参考 交易 FNESO| 乔 求 你 证 ] 
CE] Ee pi [J EE: 150000004328002016 | 逻辑 系统 
[ZHANGCHL | 预制 人 
公 项 |PK 科 目 | 说 明 爹 蒜 | 英 巾 “| 桔 | 质 未 中心 | 驻 末 
二 1 31 CN1222 CRM More 147-|CNY | 供应 商 发 票 
2 40 51410100 公司 经 费 1.00 CNY J]1 9362 费用 1 
3 40 11610001 进项 税 0.17 |CNY |]11 
图 6. 2.2-25 


7) F879 - 输入 扣 减 : 前 面 讲 到 ， 它 主要 用 于 输入 原 请 求 的 贷 项 调整 凭证， 也 可 以 用 于 
原 请 求 的 全 和 额 付 款 。 案 例 操作 场景 为 输入 一 个 一 部 分 金额 的 扣 减 ， 男 外 余下 的 部 分 做 全 额 
付款 。 

贷 项 调整 操作 如 图 6. 2. 2-26 所 示 。 

注意 凭证 类 型 对 应 的 FM 请 求 类 型 配置 为 04 类 型 ， 晶 定 义 了 其 为 反 记 账 。 按 (Enter) 键 
进入 下 一 界面 ， 如 图 6. 2. 2-27 所 示 。 

发 票 参考 号 录 人 原 有 请 求 对 应 的 I 凭证 的 赁 证 号 、 会 计 年 度 、 行 项 目 。 录 入 完成 保存 
即 可 。 
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攻 作 女性 订 喜 二 洋 
加 参考 。 回 其 证 快速 数据 痊 入 


凭证 日 其 2016. 01. 01| 。 凭证 类 型 。” ”|EG| ”公司 代码 [2800] 
记 账 日 期 2016. 01. 01| ”期间 | | 货币 /汇率 ICNY | 
换算 日 期 
参考 
抬头 文本 | 供应 商 发 票 红字 扣 茂 
文件 号 | | 
控制 
回 申请 时 仅 用 作证 货币 传输 金额 
项 的 缺 省 数据 
客户 
供应 商 TGN122 可 回 
图 6. 2.2-26 

峰 人 加 悦 邓 谣 济 天 

呈 吕 人 曾 丰 地 吕 国生 总 分 类 三 和 回 科 目 设置 未 经 核查 存 情 快速 数据 输入 
| 承诺 项 目 6000-01-01 | 指定 用 途 的 基金 | _ | 口 完 成 

基本 中 心 230001 点 票 低 考 号 1900000043| 2016| A 11 
| 基金 区 
| 业务 伙伴 
| 总 账 科目 51410200 应 用 程序 pt 
| 成 本 中 心 地 区 了 
”WBS 元 素 | 订单 [| 
“功能 范围 基金 计划 [_ | 

| 资产 [| 业务 类 型 这 里 录入 贷 项 发 票 对 应 的 原 
| 口 冲 销 记 账 请 求 的 FI 凭证 的 凭证 号 、 会 计 
es Pe 一 年度、 应 付款 所 在 行 项 目 号 
性 

| 全 客 0. 50| cNY 

| 税 0. 07 

| 门 计算 税额 和 各 D] 

| 开户 行 

| 1 | 条 或 方式 [] 

| 分 醒 | | 
| 文本 |I 攻 应 商 红字 发票 ] 

图 6. 2.2-27 


对 录入 完成 的 扣 减 请 求 ， 还 是 要 使 用 F874 进行 审批 、F875 过 账 ， 最 终生 成 的 请 求 的 过 
ee 2.2-28 所 示 。 
主意 贷 项 调整 赁 证 生成 了 反 记 账 标 识 以 及 原 有 参考 的 本 凭证 号 (这 个 对 后 续 的 原 
i 寺 账 很 重要 ， 在 全 额 付 款 过 账 时 会 将 原 请 求 任 证 和 扣 减 贷 项 调整 赁 证 进行 自 
动 清 账 ) 。 
原 请 求 结余 部 分 全 额 付款 如 图 6. 2.2-29 所 示 。 
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多 是 贸 曙 国税 收 站 显示 货币 明 总 账 视图 


作证 编号 |1700000017| 公司 代码 [2800| 财 年 [18| 
任 证 日 期 |2016. 01. 01| 过 账 日 期 [2016. 01. 01| 期间 加 
参照 | | 路 公司 编号 | 

货币 [Gy | 文本 存在 口 分 类 账 组 | 
COM A ee 


3 50 11610001 各 顺 税 


图 6. 2.2-28 
加 参考 ” 回 估 汪 ”快速 数据 输入 
任 证 日 期 2016. 08. 01| 。 凭证 类 型 “区 2Z| ”公司 代码 [2860| 
记 几 日 其 [2016. 01. 01| ”期 间 | ] 类 和/C 率 mr | 
换算 日 其 | 
参考 
抬头 文本 世 应 商 发 票 付款 
文件 号 
控制 
[申请 时 公用 任 证 货币 传输 金额 
项 乓 献 省 数据 
客户 
世 应 商 CN122 
图 6. 2.2-29 


注意 凭证 类 型 为 KZ， 也 是 定义 对 应 了 FM 请 求 04 类 型 ， 但 它 没 有 配置 反 记 账 。 录 入 完 
成 后 按 (Enter》 键 进入 下 一 界面 ， 如 图 6. 2. 2-30 所 示 。 


曼 及 全食 成 总 分 类 账 科目 贺 科 目 设置 未 经 核查 存储 。 快速 数据 输入 


1000-02 


11110201 9 


[1900000043|/[ 


资产 [ 业务 类 型 
口 冲 销 记 账 
金额 【3 0. 60| CNY 
税 
税 码 [|] 
开户 行 
付 襄 蒜 结 ”|[ | 付 荔 方 式 [] 
分 配 
文本 供应 商 乱 付款 本 | 
图 6. 2.2-30 
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Q 对 总 账 科 目 设 置 中 录入 承诺 项 目 为 现金 类 (90+1)， 总 账 科目 为 银行 存款 或 现金 
科目 。 

@) 发 票 参考 号 : 录入 要 付款 的 对 应 而 凭证 的 凭证 号 、 会 计 年 度 、 行 项 目 。 

@) 金额 : 原 要 付款 的 供应 额 。 i li 
系统 会 自动 提示 :“ 减 少 的 总 金额 大 于 参考 凭证 XXX 中 的 金额 (CNY XXXX 赁 证) ”， 如 果 
想 要 不 出 现 提 示 ， 可 以 更 改 消息 控制 ， 将 这 个 消息 改 为 错误 ， 防止 出 现 发 票 多 付款 情况 。 修 
改 如 下 : 

配置 路 径 为 SPRO 一 公共 部 门 管理 一 基金 管理 政体 一 更 改 信 息 控制 ， 如 图 6.2.2-31 
所 示 。 


TI -rpm 


多 亲自 咱 电 怜 忆 区 忆 


区 域 IFICUSTOM 
| 由 用 户 控制 的 信息 

MsgNo | 消息 文本 用 户 名 联机 | 批 答 入 
|_ lo20 减少 的 总 金额 大 于 参考 任 证 & 中 的 金额 (& &) E : 


图 6. 2.2-31 


将 消息 控制 改 为 "be 后 ， 在 青 求 时 将 出 现 报错 消息 : 轩 茂 少 的 总 金额 大 于 参考 作证 0.09 中 的 金额 (CNY 1900000043) 
在 图 6. 2. 2-30 中 ， 完 成 数据 录入 并 保存 请 求 后 ， 执 行 F874 进行 审批 、F875 过 账 ， 生 
成 该 请 求 的 付款 凭证 如 图 6. 2.2-32 所 示 。 


基站， 是 元 任 示 : 络 阁 客 与 效 图 
多 是 癸 曼 总 显示 货币 ” 明 总 赂 视图 


| 数据 条 目 视 图 | 
作证 编号 1500000025 公司 代码 [28o0| 财 年 [2016| 
作证 日 期 2016. 08. 01 过 账 日 期 2016. 01. 01| 期间 | 
参照 跨 公司 编号 
货币 CNY 文本 存在 口 分 类 账 组 | 
图 |[ 昌 | 宇 | 辐 | 虎 | 本 站 国 | 强国 ] 国 . 辐 , 醒 | | 
公司 码 “| 乃 村 参考 号 “| 年 度 | 项 | 本 项 ,PK 科目 | 金额 货币 “| 税 | 成 本 中 心 | 文本 
2800 1900000043 2016 1 21 CN1222 | More 1 0.09 CNY 世 应 商 乱 付款 
2 50 11110201 中 国 眼 行 现 多 -人 民 币 0.09- CNY 


图 6. 2.2-32 


付款 全 部 完成 后 ， 除 了 生成 付款 凭证 ， 还 对 之 前 的 供应 商 发 票 任 证 、 贷 项 调整 凭证 进行 
了 自动 清 账 ， 生 成 了 清 账 凭证 ， 如 图 6. 2. 并 所 示 。 


如 可 当 | 及 机 目 | 宙 上 号 写 | 转 员 嘱 | 加 吕 加 办 | 加 加 迹 择 口 争议 事件 


供应 商 CN1222 

公司 地 址 名 CRM More 

入 二 

符 | 分 本 莽 汪 编号 | 优 汪 类 型 ” 佑 证 日 期 ”SID 本 币 金 额 | 本 币 “| 清 帐 作证 | 文本 
03. 文 付 结 清 同时 |100000063 AB 2016.08.01 0.67- CNY 100000063 
日 生成 清 账 凭证 100000063 2016.08.01 0.67 CNY 100000063 
口 1700000017 KG 2016.01.01 2. 贷 项 调整 0.50 | CNY 100000063 ， 攻 应 商 红字 发 村 
口 1. 发 要 1900000043 KR 2016.01.01 1.17- CNY ”100000063 ”供应 商 发 村 
加 ee 500000055 [2 2016.08.01 0.58 CNY ”100000063 供应 商 乱 付 鼓 
口 3. 两 次 付款 ， 后 2016.08.01 0.09 CNY [100000063 | 供应 商 乱 付 款 

一 次 为 全 结 清 0.00 CNY 
图 6. 2.2-33 
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另外 还 可 以 查看 到 原 支 付 请 求 的 “未 结 清 金额 ”， 反 映 了 整个 支付 请 求 的 结 清 过 程 ， 如 
图 6. 2.2-34 所 示 。 


票 扫 历 皇 规 设 
贸 | 呈 辟 了 | 和 | 丰 二 二 可 名 有 上 盈 | 轩 上 生 此 | 四 


凭证 编写 1900000043 
公司 代码 2800 
会 计 年 度 2016 


本 0 


未 清 金 额 0.00 

公司 码 ， 任 证 编号 批号 类 型 凭证 日 期 “过 账 日 期 用户 名 人 额 | 预先 减少 预先 增加 货币 | S 
2800 1900000043 1000000025 KR 2016.01.01 2016.01.01 ZHANGCHL 0.00 0.00 CNY 
2800 1700000017 4000000015 KG 2016.01.01 ZHANGCHL 0.50 .50- 0.00 0.00 CNY 
2800 1500000023 4000000016 KZ 2016.08.01 2016.01.01 ZHANGCHL 0.58 由 0.00 0.00 CNY 
2800 1500000025 4000000018 KZ 2016.01.01 ZHANGCHL “0.09 - 0.00 0.00 CNY 


图 6. 2.2-34 


特别 注意 一 点 ， 如 果 启 用 了 9F 付款 预算 且 需 要 追踪 预算 到 付款 阶段 ， 使 用 扣 减 请 求 来 
进行 发 票 付款 ， 如 果 是 发 票 分 多 次 付款 ， 形 成 多 次 付款 凭证 ， 在 发 票 没 有 被 完全 结 清 之 前 ， 
原 发 票 上 记录 的 预算 消耗 [ 此 时 值 类 型 为 54 (发 票 ) ] ， 不 会 形成 预算 消耗 付款 记录 [ 值 类 
型 为 57 (付款 ) ] ， 而 直接 在 了 I 模块 进行 发 票 部 分 付款 清 账 (如 F-51)， 则 会 在 原 发 票 上 形 
成 部 分 付款 的 预算 消耗 付款 记录 。 

2. 接受 请 求 


接受 请 求 见 表 6. 2. 2-1， 操 作 如 图 6. 2. 2-35 所 示 。 


表 6.2.2-1 
接受 请 求 支付 请 求 操 作 
谱 受 请 求 的 凭证 类 型 ， 要求 录 入 客户 、 收 入 类 型 、 收 入 类 承诺 

- 输 - 输 : 
Woo sat F871 -输入 项 目 ， 其 他 操作 与 支付 请 求 基本 相同 
F882 -更 改 F872 -更 改 同上 
F883 -显示 F873 -显示 两 者 操作 基本 一 样 
F885 -删除 F875 -删除 两 者 操作 一 样 
F884 -释放 F874 -释放 两 者 操作 一 样 
F870 -过 账 F870 -过 账 两 者 操作 一 样 


由 受 请 求 的 作证 类 型 ， 要 求 录 和 客户、 收入 类 型、 收入 类 承诺 
人 二 项 目 ， 两 者 操作 基本 一 样 。 另 接受 请 求 的 扣 减 除了 可 以 录入 贷 项 
F889 -输入 扣 减 F879 -输入 扣 减 调整 凭证 外 ， 也 可 以 做 客户 发 票 收 款 ， 效 果 与 支付 请 求 的 供应 商 
发 票 付款 效果 一 样 


3. 递 延 申请 

递 延 申请 操作 如 图 6. 2. 2-36 所 示 。 

1) F886 - 输入 : 前 面 讲 过 递 延 请 求 除了 调整 客户 发 票 付款 到 期 日 外 ， 还 要 计算 利息 。 
案例 假设 有 2016. 01. 01 到 期 发 票 ， 现 在 申请 到 2016. 08. 31， 并 要 求 客户 支付 相应 利息 。 操 
作 如 图 6. 2.2-37 所 示 。 
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”号 F889 - 输入 扣 碱 ， (六 FMpso001 - 批 里 处 理 
图 6. 2.2-35 图 6.2.2-36 


[1800000023] 


20160831 


图 6. 2.2-37 


在 图 6.2.2-37 中 , 按 〈F8》 键 执 行 ， 进 入 下 一 界面 ， 如 图 6. 2. 2-38 所 示 。 


图 6. 2.2-38 


录 和 人 延期 申请 后 发 票 的 到 期 日 (基准 日 + 付款 条 件 )。 由 于 要 求 客户 承担 利息 ， 单 击 
“产生 利息 项 目 ” 按 钮 来 生成 利息 ， 如 图 6. 2. 2-39 所 示 。 

在 图 6. 2. 2-39 中 ， 选 择 利 息 公 式 和 录入 利息 计算 日 期 ， 单 击 回 按钮 ， 进 入 图 6. 2. 2-40 
所 示 界 面 。 


| 利息 计算 
利息 公式 |z00. IRO0010 
利息 计算 日 期 [20160101] 问 承诺 项 目 |5000-01 


上 
280001| 


加 因 


图 6.2.2-39 图 6.2.2-40 


在 图 6. 2. 2-40 中 ,输入 利息 的 收入 类 型 、 承 诺 项 目 、 基 金 中 心 ， 按 〈Enter〉 键 进 入 下 
一 界面 ， 如 图 6. 2. 2-41 所 示 。 


盘 人 厂 牌 入 赤 

国 虽 吕 面 四 圈 网 竞 萝 回 苇 让 部 总 分 类 账目 。 回 科 目 设置 未 经 核查 存 情 产生 利息 项 目 

| 一 般 数 据 | 

请 求 号 财 年 2016 

公司 码 |2800 

总 金额 | 117. 28 |CNY 口 扣 成 

| 详 呈 娄 所 

| 收入 类 型 俯 .| 俯 .… 利息 冻结 发票 参考 号 。 会 ..， | 行 .… 参照 ”| 应 用 程序 | 地 区 ”| 基准 日 期 ” “| 付 ..， | 金额 。 | 税额 。 | 总 账 科目 “| 贷 
RO001 01 1800000023 2016 1 2016. 08. 31 117.00 17.0051010000 CN 
RO0010 01 1800000023 2016 1 2016. 08. 31 0. 28 


图 6. 2.2-41 


产生 了 一 条 利息 的 收入 行 项 目 ， 如 果 总 账 科 目 没 有 带 出 来 ， 可 以 指定 利息 的 总 账 科 目 。 
在 图 6.2.2-41 中 ， 录 入 完成 后 ， 单 击 区 按钮 ， 可 以 概览 看 一 下 FI 赁 证， 如 图 6. 2.2-42 
所 示 。 


| 般 信 九 王 辜 顽 
贸 | 虽 守 束 | 击 神 | 轩 到 必 | 国 |M4 ph 
2017. 07.14 17:41:32 ZHANGCHL 付款 申请 清单 显示 
凭证 编号 ”公司 财 年 请 求 号 过 账 日 期 ”货币 茧 到 
项 PE 金额 基准 日 期 “客户 世 应 商 承诺 项 目 基金 中 心 基金 总 账 科 总 账 科 
文本 
$000000001 2800 2016 2016. 08. 31 CNY 庄 恒 任 证 
于 01 117.00 2016.08. 31 301315 新 生成 的 递 延 后 的 发 票 凭证 1141010 
客户 发 票 
50 100. 00 5000-01 280001 51010000 51010000 
到 50 17.00 2171 21410000 21410000 
Hp 2800 2016 2016. 08. 31 CNY 
EE 0.28 2016.08,31 301315 新 生成 的 递 延 产生 利息 的 凭证 11410101 
50 0. 28 5000-01 280001 51010000 51010000 


图 6. 2.2-42 


无 误 后 ， 在 图 6. 2. 2-42 中 单 击 辆 按钮 ， 返 回 图 6. 2.2-41 中 并 单 击 “保存 ”按钮 ， 保 
存 FM 请 求 。 
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2) F882- 更 改 、 
操作 相同 。 对 第 
6. 2.2-43 所 示 。 


E22 


F883- 显 示 、F885- 删 
1) 步 任 证 使 用 F884 


除 、F884- 释 放 、 
释放 、 


F870- 过 账 ， 与 接受 请 求 对 应 
F870 过 账 后 ， 递 延 请 求 产 生 的 和 赁 


M4hi 贸 吕 守 层 怕 环 区 区 选区 保存 国 这 车 痊 


再 查看 原 被 递 延 的 接受 请 求 的 未 清 金额 ， 


7 凭证 编号 ”| 公司 | 财 年 |RT| 殿 应 商 客户 金额 | 货币 发 票 金额 | 本 币 | 基准 日 期 
口 B000000005|1800000024| 2800|2016|06 301315 117.00 |CNY 117. 00 |CNY 2016. 08. 31 
6000000005|1800000025|2800|2016106 301315 0. 28 |CNY 0. 28 |CNY 2016. 08. 31 
117. 28" PONY T1728 NY 
图 6. 2.2-43 


如 图 6. 2.2-44 所 示 。 


发 村 入 羽生 规 南 


罚 | 鱼 导 季 | 虹 | 和 外 过 于 可 部 有 皮 | 国 旦 


凭证 编号 1800000023 
公司 代码 2800 

会 计 年 度 2016 

请 求 编 号 2000000009 
原始 金额 117.00 

总 体 消费 0.28 
初步 扣 减 0.00 

初步 增加 0.00 

未 清 金额 117.28 


公司 码 由 兵 证 编号 
280 


| 过 账 日 其 


| 批号 Ed 
800000023 2000000009 DR 2016.01.01 


| 任 证 日 期 


用户 名 | 。 全 阁 | 消耗 金额 E23 | 预先 增 ，| 货币 |S 


2016.01.01 ZHANGCHL 117.00 0.00 0.00 CNY 
280 800000026 2000000009 2016.08.31 2016.01.01 ZHANGCHL 117.00 117.00- 了 00 0.00 CNY 
280 800000024 6000000005 DE 2016.08.31 2017.07.14 ZHANGCHL 117.00 117.00 0.00 0.00 CNY 
280| 1800000025 6000000005 2016.08.31 2017.07.14 ZHANGCHL 0.28 0.28 0.00 0.00 CNY 
图 6. 2. 2-44 
| > 全 让 + 上 = 下 正 诸 了 E 
中 、 四 、 田 、 岂 分 别 为 原始 请 求 的 客户 发 票 任 证 、 做 递 延 请 求 过 账 时 生成 的 回调 发 票 赁 


证 、 新 生成 的 客户 发 票 凭证 、 新 生成 的 利 


自任 证 


旦 凭证 


3) F880 - 单个 处 理 : 将 原 已 生成 的 递 延 请 求 冲销 ， 再 次 生成 新 的 递 延 请 求 ， 并 可 再 次 


计算 原 递 延 请 求 到 递 延 请 求 间 的 利息 。 通 


6. 2. 2-45 所 示 。 


常用 于 递 延 请 求 再 次 往 后 递 延 使 用 ， 操 作 如 


郭 终 矿 瑟 入 雹 
| 要 冲销 的 贷 证 _ 
请 求 号 6000000005 
公司 代码 |2800| 
| 后 续 记 账 细 目 

过 账 日 期 120160930 

期 间 | | 

| 净 付 就 的 肥 期 日 

工厂 日 历 标识 [CH 

0 证 期 头 

口 记 账 日 期 作为 兆 到 期 日 
口 最 早 作证 开始 昌 期 
刁 当 付 井 到 期 日 W20160930| 口 
图 6. 2.2-45 
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按 《Enter〉 刍 ,进入 下 一 界面 ， 如 图 6. 2. 2-46 所 示 。 


| WI NA KR MF TN 


国 马 及 曾 四 固 网 癌 鸭 回 任 下 忠生 分 类 类 科目 ”加 科目 设 置 。 未 经 核查 存 情 


| 一般 地 所 | 

请 求 号 则 年 [2016| 

公司 码 [2800| 

总 金额 117.00 |cNY 口 扣 三 

| 详细 数据 

ee | 会 < | 行 …| 参 照 | 应 用 程序 | 地 区 | 基准 日 期 ” “| 付 ..， 金额 | 税额 | 总 账 科 目 | 
1800000024 20161 2016. 09. 30 117.00 17.0051010000 i 

0 


【 


图 6. 2.2-46 


单 击 “产生 利息 项 目 ” 按 钮 ， 后 续 操 作 与 之 前 录入 递 延 请 求 中 产生 利息 一 样 ， 最 终 如 
图 6. 2.2-47 所 示 。 


”送信 详 延迟 夹 
倒 县 县 依 中 蝎 只 拘 芒 图 作品 总 分 类 帐 科目 回 科 目 设置 。 未 经 核查 存储 产生 利息 项 目 
[一 委 H 扣 | 
请 求 号 l 财 年 2016 
公司 得 2800| 新 计算 的 利息 
总 金额 | 117. 03 |ONY 口 扣 咸 ] 
详细 数据 
| “| 利息 头 结 | 发 票 参考 号 | 应 用 程 | 地 区 | 基准 日 期 | 付 ,6 金额 | 税额 总 账 科目 下 
1800000024 2016 1 2016. 09. 30 117.00 17.0051010000 人 
1800000024 20161 2016,. 09, 30 0.03 
图 6. 2.2-47 


6. 2. 2-48 中 输入 数据 无 误 后 ， 保 存 新 请 求 ， 并 后 续 执 行 F884 释放 、F870 过 账 ， 生 
成 的 凭证 如 图 6. 2. 2-48 所 示 。 


-TL HO 7 


| 
HM4hH 镶 吕 宇 慑 慑 好 区 区 迁 和 区 保存 国光 传 痊 


请 求 号 “| 凭证 编号 | 公司 | 财 年 |RT| 供 应 商 “| 客户 金额 | 货币 发 票 金额 | 本 币 | 基准 日 期 
口 B000000006|1800000027|2800|2016|06 301315 117. 00 |CNY 117.00 |CNY 2016. 09. 30 
~ 6000000006|1800000028|2800|2016|06 301315 0.03 |CNY 0. 03 |CNY 2016. 09. 30 
本 117.03 |CNY 下 1 
图 6. 2.2-48 
YY Eg » “长 下 ~ 品 5 pp 
查看 原 被 冲销 的 递 延 请 求 号 ， 如 图 6. 2. 2-49 所 示 。 


3 
合 | 总 写 定 | 从 


二 < 汪 遇 本 多 有 吓 国 噶 量 


bo 

公司 代码 2800 a 

请 求 编写 6000000005 

原始 金额 117.00 I A Ee 

总 体 消费 0.03 冲销 操作 时 产生 的 新 递 延 请 求 任 证 和 利息 凭证 
初步 扣 减 0.00 

初步 增加 0.00 

未 清 金额 117.03 

公司 码 | 忽视 上 批号 让 类 .| 任 E 日 期 | 过 帐 日 期 ”| 用 户 名 | 。 爹 宫 | 消 旺 金额 | 预先 咸 ， | 预先 增 ， 货币 |5 
2800 1800000 针 4 6000000005 DEU2017.07.14 2016.08.31 ZHANGCHL 117.00 0.00 0.00 0.00 CNY 
2800 1180000 029 1 2017.07.14 2016.09.30 ZHANGCHL 117.00 117.00- 0.00 0.00 CNY 
800 1800000027 600000000 E 2017.07.14 2016.09.30 ZHANGCHL 117.00 117.00 0.00 0.00 CNY 
800 1800000028 DE 2017.07.14 2016.09.30 ZHANGCHL 0.03 0.03 0.00 0.00 CNY 


图 6. 2.2-49 
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注意 产生 冲销 赁 证， 并 没有 反 记 账 ， 这 个 可 能 是 一 个 缺 


证 替代 功能 ) 。 
4. 短期 减免 


短期 减免 操作 如 图 6. 2. 2-50 所 示 。 
1) F887 - 输入: 操作 如 图 6. 2. 2-51 所 示 。 


所 ， 需 要 男 外 自行 处 理 (如 赁 


” 表 世 史前 靛 宇 焰 再 
你 释放 记 账 
| 选择 
~ 全 公共 部 门 管理 公司 代码 12800 
~ 全 基 全 管理 会 计 年 度 2016 到 | 
， 问 ] 主 数据 基 限 日 其 到 
， 品 预算 标识 临时 弃权 书 
> 包 j 过 账 任 证 编号 [1800000028| 
》 癌 指定 未 项 资金 
= 2 两 比 量 时 弃权 书 
下 i 3 > 
， 回 接受 申请 | 
， 癌 递 了 申请 守 Fos | 
~ 后 短期 成 收入 类 型 到 
， WD F887 -输入 
， 了 F882 - 更 改 
。 吴 F883 - 显示 | 后 续 记 帐 细 目 
， ( 防 F885 - 是 除 记 帐 日 期 20160831 | 
，” 呈 F884 - 释放 期 间 
”加 F870 -过 账 任 下 类 型 各 
， 呈 F890 -冲销 
图 6. 2.2-50 图 6. 2.2-51 
按 〈(F8〉 刍 执行， 进入 下 一 界面 ， 如 图 6.2.2-52 所 示 。 
增 入 履 孚 三 其 考 
是 把 品 国 图 其 证 点 总 分 类 帐 科 图 科目 设置 未 经 核查 存储 Ls 
=- ee 录入 短期 减免 金额 ， 不 
re 一 一 = Es ED 能 超过 原 凭证 的 金额 
公司 码 [28ool 
总 金额 [FF 0.03|ov 团 扣 咸 
| 详细 堵 据 a i EE 本 
慑 0 EE | 应 用 程序 | 地 区 | 昌 准 晶 期 “| 付 .| 总 ke 和 H 目 站 EE 机 | 和 和 
D1 1800000028 20161 2016. 09. 30 51010000 0 ob 
| 
图 6. 2.2-52 


录入 完成 后 ,保存 请 求 即 可 。 

2) F882 - 更 改 、F883 - 显示 、F885 - 删除 、F884 - 释放 、F870 - 过 账 ， 与 接受 请 求 
对 应 的 操作 相同 。 对 第 1) 步 任 证 使 用 F884 释放 、F870 过 账 后 ， 短 期 减免 请 求 产生 的 凭证 
如 图 6. 2.2-53 所 示 。 

3) F890 - 冲销 : 在 图 6. 2.2-54 中 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 对 原 短期 减免 请 求 进行 冲销 ， 
并 产生 如 下 消息 : 

临时 放弃 请 求 /免除 请 求 7000000003 2800 被 成 功 梳 销 

冲销 完成 后 ， 可 以 在 原 请 求 的 抬头 数据 或 者 “未 清 金额 ”清单 中 查看 生成 的 冲销 凭 
证 号 。 
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0 
倒 曼 信 芒 品 总 分 类 账 科目 


图 科目 设置 。 快速 数据 输入 国 未 清 金额 


| 一般 数据 
请 求 呈 7000000003 财 年 2016 回 任 证 完成 
和 任 证 号 码 1600000003 和 任 证 日 期 2017. 07. 14 四 已 批准 
公司 码 2800 过 帐 日 期 2016. 08. 31 团 已 记 账 的 优 证 
区 会 计 任 证 清单 回扣 大 
会 计 和 凭证 
任 证 编号 。” 对 象 类 型 文本 
1600000003 ,会 计 和 任 正 
1000000255 基金 管理 任 证 
光 咱 贸 号 大 晤 示 代 于 组 总 收视 图 
| 数据 条 目 视图 
| NE 1600000003 公司 代码 2800 财 生 
| 作证 日 期 OO rt 过 账 日 期 2016. 08. 31| ”期 痊 
| 参照 跨 公司 编号 
| 货币 CNY 文本 存在 口 分 类 
| 
EE 
公 . “| 项 ,PK 科目 | 说 明 金额 | 货币 “| 税 | 成 本 中 心 | 文本 | 
28. 1 11 301315 不 想 买 不 想 买 | 0.02- | CNY 窒 户 发 票 -减免 
2 40 51010000 _ 主 营 业 收 入 0.02 |CNY 
图 6. 2.2-53 
5. 免除 


使 用 F888 来 生成 免除 请 求 。 免 除 请 求 的 操作 与 短期 减免 一 样 ， 这 里 不 再 重复 讲 了 。 


6. 清算 请 求 
清算 请 求 主要 用 于 总 账 类 科目 的 记 账 ， 


在 FM 请 求 里 可 以 用 来 录入 相应 的 总 分 类 账 科目 


凭证 ， 比 如 用 于 报销 费用 的 支付 。 操 作 如 图 6. 2. 2-55 所 示 。 


”他 基金 管理 
， 器 主 数据 
， 口 预算 
7 句 过 账 
， 门 指定 款项 资金 
7 句 请 求 
， 加 支付 请 求 
口 接受 申请 
口 说 延 申 请 
口 短期 减免 


部 纤 冯 好 成 冯 刘 
6 显示 任 


请 求 号 
公司 代码 
冲销 原因 


TD000000003 


» 
上 
» 
， 问 免除 
了 人 铝 清 车 请 求 

， (2 F891 -输入 

”了 2 F8918 - 使 用 定义 的 抵 销 科目 输入 

， (W F892 - 更 改 

。 喇 F893 - 显示 

。 喇 F895 - 曙 除 
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1) F891 - 输入 : 操作 如 图 6. 2. 2-56 所 示 。 


瘟 和 人世 工 诅 开 
中 参考 ”加 名 汪 


机 本 > | 
任 证 日 其 2016. 01. 01| 。 作证 类 型 |S | ”公司 代码 2800 
、 nan ~ ~" vx 风 [ 
记 账 日 其 2016. 01. 01| ”期 间 [ ] 货币 /CE 率 CNY | | 
ee 
换算 日 期 
参考 | 
下 re 7 
抬头 文本 | 豆 用 报销 | | 
文件 号 | 
| 控制 
网 申请 时 避 用 任 证 货币 苇 输 金额 
图 6. 2.2-56 
录入 后 ， 按 (Enter〉 键 进入 下 一 界面 ， 如 图 6. 2. 2-57 所 示 。 
” 雾 入 沪 左 油 眉 
图 虽 及 面 四 哆 部 国 回 科目 设置 未 经 核查 存 博 ”税额 
[A 
| 请 求 号 财 年 2016 口 任 证 完成 
| 作证 号 码 铬 下 期 |2016, 01. 0 口 B 批 准 
公司 码 2800 | BestRun China 过 账 日 期 12016. 01. 01 口 已 记 账 的 任 证 
址 符号 
| 1 
Er 
金额 1.00| CNY 
承诺 项 目 1000-02 | EarmdFnds | | _| 口 完成 
基金 中 心 区 限 
基金 应 用 程序 。 | 
业务 伙伴 
总 账 科目 11110201 | 地 区 | | 
成 本 中 心 订单 
WBS 元 素 
功能 范围 Fd 程序 
文本 支付 费用 报 宵 误 | 
税 码 [| 
计算 税额 
发 疾 者 娄 据 [3) I 
| 承诺 项 目 苦 全 中 心 。 至 全 | 预 半期 间 功能 范围 | 成 本 中 心 。 订单 |WBS 要 素 ,全 疾 。 “| 税 .| 应 用 ,… 文本 “总账 科 目 。 |Earmd Fnds | 项 “已 完 成 | 
E000-01-01 280001 9362 | 中 用 报销 51410200 61 1 口 


图 6. 2.2-57 


J 冲销 记 账 : 勾 选 ， 代 表 生 成 反 向 的 凭证 。 


@) 录入 贷方 总 账 科 目的 FM 科目 分 配 和 CODING BLOCK 等 字段 ， 比 如 报销 支付 ， 这 里 


录入 现金 /银行 科目 。 


@ 录入 借方 总 账 科 目的 FM 科目 分 配 和 CODING BLOCK 等 字段 ， 比 如 费用 报销 业务 中 


的 费用 记 账 科目 。 


录入 完成 检查 无 误 后 ， 可 保存 FM 请 求 。 注 意 在 这 里 指定 了 专项 资金 任 证 ， 因 此 在 请 求 
保存 后 未 过 账 前 形成 了 FM 基金 凭证 的 预制 金额 类 型 ， 同 时 形成 了 专项 资金 凭证 的 后 续 抵 减 


业务 。 
296 


2) F892 - 更 改 : 修改 清算 请 求 ; 
F893 -显示 : 显示 清算 请 求 ; 
F895 -删除 : 删除 释放 的 清算 请 求 ; 
F870 -过 账 : 过 账 清算 请 求 。 
其 操作 与 前 面 讲 的 内 容 类 似 , 不 再 重复 。 清 算 请 求 过 账 后 生成 的 凭证 如 图 6. 2. 2-58 
所 示 。 


旦 元 纸 证 : 闪 故 宪 与 禄 图 
多 四 国 名 国税 K。 半 8 结 币 引入 Iain 图 


世 优 证 拍 头 : 2800 公司 代码 


优 证 类 开 医 回 ax 
| 数据 条 目 视图 任 证 抬头 文本 囊 用 报销 | 
优 证 编号 100000068 公司 代码 [2800| 分 去 呈 三 歼 op 
任 证 日 期 |2016. 01. 01 过 账 日 期 |2016. 01.| 卡 类 型 卡号 | 
参照 跨 公司 编号 请 求 号 [5000000005| 
货币 CNY | 文本 存在 口 参照 | |]AEB 其 

过 账 日 期 
ENE Ea DE CNY 过 帐 期 间 
公司 .“| 项 |PK| 科 目 说 明 | ”金额 货币 | 税 | 成 本 吓 参考 交易 FNP SO | 需求 优 证 
2800 ”1 50 11110201 ”中 国 银行 现金 -人 民 币 。 1.00- CNY 参考 码 010000006828002016 ”| 逻辑 
2 40 51410200 “工会 经 井 1.00 CNY J0 9362 | 输入 者 [二 SNCCOD | ii 人 


图 6. 2.2-58 


7. 标准 请 求 
标准 请 求 操 作 如 图 6. 2. 2-59 所 示 。 
1) F8Q1 - 输入 付款 请 求 : 录入 标准 请 求 中 的 付款 请 求 ， 操 作 如 图 6. 2. 2-60 所 示 。 


一 名 公共 部 门 管理 竹 人 村 央 他 靳 博 殉 EE 


~ 铝 基金 管理 
y 癌 全数 所 呈 参 考 ”加 杀 证 ”快速 数据 输入 
+ 口 玉 站 
- 全 
， 加 指定 款项 资金 
和 全 请 求 、 . 凭证 日 期 12016. 01. 01 和 任 证 类 型 |ER| 公司 代码 2800 
; 图 雪人 记 账 日 其 |2016. 01. 01| ”期 间 | | 货币 /汇率 CNY 
7 
， 站 谱 让 请 一 一 一 一 一 一 次 
， 癌 想 期 三 免 允 考 
， 站 免除 抬头 文本 世 应 商 发 票 (标准 请 求 ) 
， 回 清算 请 求 文件 号 | 
， 回 槛 盖 利 余 清算 
7 | 局 标准 请 求 
”加 F8Q1 - 输入 付 吉 请 求 -= 
车 F8Q2 - 输入 接受 请求 | 控制 
”六 F8Q3 -更 改 冉 申 请 时 避 用 任 证 货币 传输 金额 
，” 呈 F8Q4 - 显示 | 
* WD F806 - 是 除 | 项 国歌 省 数据 
”号 F8Q5 - 释放 
: 固 F8Q7 -ji a , 
， 吴 FeQ8 -创建 if 证 | 从 商 cnl223 吕 
图 6.2.2-59 图 6. 2.2-60 


录入 后 ， 按 (Enter〉 键 ,进入 下 一 界面 ， 如 图 6. 2. 2-61 所 示 。 

在 图 6. 2. 2-62 中 ， 录 入 周期 性 凭证 相关 数据 后 ， 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ， 进 入 请 求 数据 录 
入 界面 ， 如 图 6. 2. 2-62 所 示 。 

Q 单 击 ， 可 修改 周期 性 凭证 相关 数据 。 

@ 由 于 配置 的 标准 请 求 自动 创建 专项 资金 凭证 (用 于 预算 锁定 ,保证 后 期 请 求生 成 凭证 
的 有 效 执 行 )， 在 这 里 指定 用 途 的 基金 里 不 能 再 输入 专项 指定 资金 凭证 号 。 在 保存 后 系统 会 自 
动 生成 专项 资金 凭证 (如 未 生成 ， 可 执行 事务 码 FMPSO002 来 生成 绑 定 的 专项 资金 凭证 ) 。 
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蕊 千 期 性 输入 数据 


请 求 号 站 
财 年 [2016| 
| 实行 标准 请 求 ss 
首次 运行 日 其 2016. 01. 01 
最 后 运行 于 20161201 | 
运行 间隔 月 数 
运行 日 其 fF] 
运行 时 间 志 [| | 
[w 继续 ][% 取消 ] 
图 6. 2.2-61 


| 
bE | 作品 加 若 晤 总 分 类 账 科目 。 ”加 科目 设置 。 未 经 核查 存储 快速 数据 输入 ”资金 确认 历 


EE 
宅 称 CRM More /上 海 
| 合作 银行 类 型 mm 
性 蔓 范 转 | | 
利息 未 结 | | 以 款 东 结 [| 
sGL 标 志 [| 支付 人 [| | 
| 科目 设置 。 i es 
承诺 项 目 6000-01-01 | 指定 用 途 的 基金 @ 6 | 口 完 成 
基金 中 心 280001 发 票 参考 号 | 7 地 | 
基金 参照 
业务 伙伴 
| 总 三 科目 51410100 应 用 程序 
成 本 中 心 地 区 | 
| WBS 元 素 | 订单 
| 功能 范围 基金 计划 
痪 三 [_] 业务 类 型 | |] 
口 冲 消 记 账 
| 支付 数据 i 
全 额 1.17| CNY 
税 Qs 持家 
口 计算 税额 税 码 [1 
开户 行 | 
| 条 莹 并 结 [| 傈 划 方 式 [ | 
图 6. 2.2-62 


其 他 的 操作 与 录入 支付 请 求 相同 (不 再 重 述 )， 完 成 后 可 以 保存 标准 请 求 。 

2) F8Q2 - 输入 接受 请 求 : 录入 周期 性 执行 的 接受 请 求 ， 其 操作 与 F8Ql 类 同 ， 这 里 不 
再 重 述 。 

3) F8Q3 - 更 改 : 更 改 标准 请 求 。 

4) F8Q4 - 显示 : 显示 标准 请 求 。 

5) F8Q6- 删 除 : 删除 标准 请 求 。 注 意 在 执行 本 删除 前 需要 将 标准 请 求 的 “周期 性 数 
据 ” 里 的 “删除 指示 符 ” 修 改 为 勾 选 ， 执 行事 务 码 F8Q3， 如 图 6. 2. 2-63 所 示 。 

完成 了 标准 请 求 匀 选 “ 删 除 指 示 符 ”修改 后 ， 执 行事 务 码 F8Q6 删除 标准 请 求 按 
图 6. 2.2-64 所 示 操 作 。 
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匠 周期 性 攻关 数据 


; oo0000036]| 
则 年 Boi6| 
实行 标准 请 求 | 
首次 运行 日 期 12016. il 
最 后 运行 于 1 12 | 
下 次 运行 日 期 2016. 01. 01 
二 1 | [要 而 除 标准 请 求 前 需 将 
Se | 其 周期 性 数据 的 “删除 指 
运行 时 间 表 示 符 ”打上 多 
[器 是 除 指示 符 
运行 号 码 [0 | ] 


图 6. 2.2-63 
| 2 
3 
| 选择 
二 上 UF —) ~ 
公司 代码 2800| 到 
| 请求 号 1000000026| 到 
| 财 年 2016 到 
中 仅 标准 请 求 无 执行 
回 测试 运行 
图 6. 2.2-64 


按 〈《F8》 键 执行 ， 进 入 下 一 界面 ， 如 图 6. 2. 2-65 所 示 。 


| 届 姥 奈 从 起 丰 
贸 | 吕 宇和 | 遇 | 看 员 可 有 吧 | 国 笃 旧 


起 始 日 期 2017.07.18 开始 时 间 15:23:51 
停止 日 期 2017.07.18 停止 时 间 15:23:51 


公司 码 ， 财 年 请 求 号 | TTABKEY | S “| 任 证 项 目 供应 商 项 目 客户 项 目 | CPD 项 目 
12800 回 2016 1000000026 1|v 开 对 0 0 
LL 二 

图 6. 2. 2-65 


测试 运行 无 误 后 ， 可 以 正式 运行 来 删除 标准 请 求 。 

6) F8Q5- 释 放 : 审批 标准 请 求 ， 操 作 与 前 面 支付 请 求 的 审批 相同 ， 不 重 述 。 

7) F8Q7- 过 账 : 过 账 标准 请 求 ， 操 作 与 前 面 支付 请 求 的 过 账 相 同 ， 不 重 述 。 需 注意 标 
准 请 求 过 账 并 不 会 生成 一 张 对 应 的 厅 凭证 ， 只 是 标识 凭证 已 过 账 ， 作 为 标准 请 求 周期 性 创 
建 FI 凭证 的 前 置 条 件 。 

8) F8Q8- 创 建 过 账 赁 证 : 定期 执行 已 过 账 的 标准 请 求 ， 生 成 相应 FM 请 求 。 

按 〈F8》 键 执行 ， 输 出 执行 结果 ， 如 图 6. 2. 2-66 所 示 。 
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| 便 瑟 奖 筷 新 洪 骨 兽 挤 记 败 帮 证 


您 加 
| 选择 
公司 代码 |2800| 到 
请 求 号 |1000000026 到 
下 次 运行 日 期 2016. 01. 01 到 
运行 时 间 表 = 国 国 
轩 局 到 | 
口 册 或 行 2 
图 6. 2.2-66 


6. 2.3 下 M 请 求 的 Work Flow 


FM 请 求 使 用 默认 的 SAP 提供 的 工作 流 WS80500027 来 进行 审批 。 

1. FM 请 求 的 工作 流 后 台 配 置 及 准备 

1) 工作 流 使 用 的 环境 和 审批 组 织 结构 维护 。 

工作 流 使 用 环境 准备 : 事务 码 SWU3， 配 置 参见 前 面 5. 1.5 中 预算 和 凭证 工作 流 配 置 及 
准备 。 

审批 组 织 结构 维护 : 事务 码 PPOCE/PPOME ， 操 作 参 见 前 面 预算 和 凭证 工作 流 配 置 及 准备 
中 的 组 织 单位 和 职位 ， 并 为 职位 分 配 相 应 用 户 账 号 。 案 例 配置 了 两 级 审批 ， 如 图 6. 2.3-1 
所 示 。 


图 加 中转 | 2017.07.19 + 3 月份 


Eal 于 有 Ej] 呈 虹 | 回回 | 国 ! 图 


职员 分 本 人 结构 ) | [古语 证 


晶 Ph 请 求 表 ED S 50012970 
| 岛 FM 请 求 审 批 02 5 50012971. | 分 别 为 职位 分 配 持 有 人 ， 即 分 
配 SAP 用 户 账号 


图 6.2.3-1 
2) 事务 码 SWETYPV : 激活 事件 类 型 链接 ， 如 图 6. 2. 3-2 所 示 。 


”更 改 施 图 "间作 类 型 炙 芯 "党 绵 傍 息 
移 新 条 目 节 叭 外 


对 象 类 别 |B0 业务 对 象 资源 库 对 象 类 型 “| 
对 象 类 型 [FHPSO | 

[CREATED | 
接收 方 类 型 rs80500027 | 


| 链接 设置 (事件 接收 者 ) | 


接收 者 调用 | 瑟 娄 可 所 -| 
接收 者 函数 模块 SWW_WI_CREATE VIA_EVENT | 
检查 函数 模块 | | 
接收 者 类 型 范 数 模块 | 
接收 者 的 目标 | | 
事件 交付 | 使 用 tRFC( 扶 省 ) ”| 
同 链 接 已 激活 

口 让 用 事件 队列 

图 6.2.3-2 
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3) 为 标准 任务 建立 一 般 代理 分 配 。 

依次 为 标准 任务 TS80500065 、TS80500066 建立 一 般 代理 分 配 (使 其 有 有 效 代 理 ) 。 

事务 码 : PFTC_CHG， 操 作 与 前 面 讲 的 6. 1. 3 中 的 专项 资金 凭证 的 Work Flow 的 代理 分 
配 相 同 ， 不 再 重 述 。 

4) 为 FM 请 求 的 审批 建立 工作 流 变 式 。 

配置 路 径 为 SPRO 一 公共 部 门 管理 一 基金 管理 政体 一 工作 流 一 工作 流 变 式 一 为 请 求生 成 
工作 流 变 式 ， 如 图 6. 2. 3-3 所 示 。 


风 新 条 目 圈 区 你 册 轴 胃 


工作 流 变 式 2800| 

WFR 示 名 |2800 公 司 代码 工作 流 变 式 
工作 需 返 抽 

四 由 请 求 来 发 布 

工作 流 从 有 
货币 后 一 指定 变 式 的 工作 流 


审批 最 大 级 别 ， 案 
1 例 为 2 级 ， 即 二 次 


区 WF 级 别 有 @ ,审批 


图 6. 2.3-3 
5) 分 配 公司 代码 给 请 求 的 工作 流程 变 式 。 
配置 路 径 为 SPRO 一 公共 部 门 管理 一 基金 管理 政体 一 工作 流 一 工作 流 变 式 一 分 配 公 司 代 
码 给 请 求 的 工作 流 变 式 ， 如 图 6. 2.3-4 所 示 。 
更 成 禄 膨 " 办 二 处 司 信 间 ， 估 证 类 型 各 工作 状 昔 式 "， 瞬 此 
移 新 条 目 民生 人 有 EE 


EF | 
一 作证 类 型 
| 芭 司 | 类 型 工作 流 变 式 | 
国 ?aods 2800 < 
| - 


图 6.2.3-4 


为 公司 代码 + 会 计 和 凭证 类 型 (在 FM 请 求 的 配置 中 对 应 了 相应 的 FM 请 求 类 型 ) 分 配 工 
作 流 变 式 。 

6) 为 FM 请 求 建立 规定 文档 类 别 。 

配置 路 径 为 SPRO 一 公共 部 门 管理 一 基金 管理 政体 一 工作 流 一 角色 定义 一 规定 凭证 类 ， 
如 图 6. 2.3-5 所 示 。 


更 成 净 膨 " 训 图 : FM 房 负 记 义 府 帮 证 级 身 " 艇 上 监 
金 新 条 目 SIE WE 
| 文档 类 别 。 “| 扣 太 国 
于 < 


v 


图 6. 2.3-5 

7) 为 FM 请 求 类 别 分 配 文档 。 

配置 路 径 为 SPRO 一 公共 部 门 管理 一 基金 管理 政体 一 工作 流 一 角色 定义 一 将 凭证 类 别 分 
配给 凭证 等 级 ， 如 图 6. 2.3-6 所 示 。 
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岁 闲 目 圈 节 网罗 胃 屋 


| 凭证 类 别 | 文档 类 别 
50 EF_50 
701 REQO1 a 

701 | 

702 “接受 请 求 

703 。。 清 账 请 求 


704 付款 请 求 扣 减 

705 接受 请 求 扣 减 

706 延期 请 求 

707 短期 茂 免 

708 免除 

709 剩余 金额 清 品 费 率 表 
710 标准 付款 申请 

wt 标准 接受 申请 


图 6.2.3-6 


根据 实际 情况 为 FM 请 求 类 别 分 配 文档 类 别 。 
8) 定义 FM 账户 分 配 组 、 定 义 FM 金额 组 : 定义 FM 账户 分 配 组 、 定 义 FM 金额 组 ,与 
前 面 的 5.1.5 中 预算 凭证 中 的 配置 定义 FM 账户 分 配 组 一 样 ， 这 里 不 再 重 述 。 两 者 组 合 分 配 


审批 人 。 


9) 定义 FM 职能 定义 : 定义 FM 请 求 的 审批 级 别 及 代理 人 。 


配置 路 径 为 SPRO 一 公共 部 门 管理 一 基金 管理 政体 一 工作 流 一 角色 定义 一 定义 FM 职能 


定义 ， 如 图 6. 2.3-7 所 示 。 


多 疙 上 昨 因 只 罗 区 风 


加 一 
_ 对 活 结构 = | | 角色 定义 的 标题 。 ee 
ee |wF 级 别 “文档 类 别 “| 活动 |FM... 会 .… | 
es _REQO1 01 2800 2016 
站 REQol 01 2800 2016 
对 话 结 构 | wF 银 别 lm 
中 文档 类 别 NEG01| 活动 回 ] 
人 财 管理 图 ” [2800| 则 年 [016 
|FM AAG | 金额 组 [对象 类 型 。 代理 标识 
2800 APPO 3 50012970 
2800 APP1 3 50012970 
2800 APP2 3 50012970 
| wF 级 别 下 | 图 三 
文档 类 别 REQ01| ”| 支付 请求 ee 
活动 01| 紫 准 | 
财务 管理 范围 [2800| [BestRun China 
财 年 2016 
FM 科目 设置 组 2800 | 攻 [#* 
金额 组 BPPO | 0.00 | 999.99 JCY | 
对 象 类 型 E] EE 
代理 标识 50012970 | |FM 请 求 审批 01 | 
图 6.2.3-7 


逐一 为 每 个 审批 WF 级 别 定义 FM 科目 设置 组 + 金额 组 的 审批 代理 标识 。 注 意 这 里 定义 
的 WF 级 别 一 定 要 与 文档 类 别 对 应 的 FM 请 求 类 别 的 凭证 类 型 分 配 的 工作 流 变 式 里 的 WF 最 


大 级 别 保持 一 致 。 


10) 激活 WS80500027 的 触发 事件 。 
事务 码 PFTC_CHG ， 操 作 与 前 面 6.1.3 中 专项 资金 凭证 的 Work Flow 工作 流 事件 激活 一 
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样 ， 不 再 重 述 。 
2. FM 请 求 的 工作 流 操作 
FM 请 求 Work Flow 模板 WS80500027 审批 流程 如 图 6. 2.3-8 所 示 。 


创建 /修改 


审批 级 =1 / 执行 FMPSO. RELEASE 


: 审批 FM 请 求 
修改 FM 请 


同意 或 ， 拒 络 退回 后 


是 ， 审 批 级 ++1 本 


同意 ， 执行 FMPSO. FLAGRELEASESET， 设 置 FM 请 求 发 布 标识 


小 于 WL 


> 执行 FMPSO. POSTALL 
记 账 FM 请 求 ， 生 成 FI 会 计 凭证 


审批 完成 


图 6.2.3-8 


由 创建 者 或 修改 者 维护 了 FM 请 求 ， 触 发 了 工作 流 ， 审 批 人 员 在 Office 工作 台中 (事务 
码 SBWP) 的 收 件 箱 收 到 审批 邮件 后 ， 执 行 工 作 流 的 审批 或 拒绝 ， 如 图 6. 2. 3-9 所 示 。 


ne le ep] 
“四 # 坊 RE0 ” 收 件 箱 


“ 驾 文 档 0 类 | 标题 | 接收 的 日 .。 ”| 作者 | 附件 | 状态 
”网 工作 流 10 : 批准 申请 2017.07.19 


一 
” 辆 最 终 期 限 消息 
” 咽 不 正确 条 目 0 

， 发 信 信 箱 

， 鹃 重 提交 : 批准 申请 

图 6. 2.3-9 


在 图 6. 2.3-9 中 ， 单 击 国 按钮， 执行 审批 或 拒绝 ， 如 图 6. 2.3-10 所 示 。 


安 布 等 顽 
HH 国 名 守 慑 怕 台 于 融 父 fiE 区 Ht 人 攻 邱 本 区 过 七 仙 


申请 编号 : 1000000030 选中 要 审批 的 请 求 号 ， 单 击 “ 批 准 ” 来 通过 审批 ， 
公司 代码 : 2800 或 单 击 “ 拒 绝 ”来 退回 请 求 ， 退 回 的 请 求 原 用 户 
可 修改 保存 后 再 次 提交 请 求 进行 审批 一 一 一 一 一 一 一 一 
状态 | 至 证 六 公司 | | 财 年 | 请 来 三 一 | 型 | 尖 尝 唱 关 电 呈 吉本 亚 | 当量 ET 匡 
CoO 190000004dr | 2800 | 2016|1000000030| 01 |ER 1. 17—WCNY E000-01-01 


图 6.2.3-10 


完成 最 后 一 次 审批 后 ， 自 动 进 行 FM 请 求 的 记 账 , 产生 可 凭证， 记 录 如 图 6.2.3-11 
所 示 。 
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View: WF 编 年 史 


任务 代理 | 已 执行 操作 日 期 时间， 相关 对 象 | 对 象 名 称 
”名 Workflow-System 
”前 ZHANGCHL 
， 下 达 请 求 的 框架 ISPS Start Event Received 2017.0..，15:01... 付款 请 求 28001000000030 
"下 达 请 求 的 框架 I5PS |《 子 》 工作 流程 已 创建 2017:0::. 15:01. 
名 ZHANGCL 
，: 批准 申请 | 执行 已 开始 2017.0... 15:02... 
， SubWF 味 成 单独 分 之 的 多 重 价值 工作 项 处 理 完 成 20170> (15:025 
* SubWF 装 成 单 溃 分 之 的 多 重 价 值 Callback executed from w... 2017.0... 15:02... 
"批准 申请 工作 项 处 理 完成 2017.0..，15:02... 付款 请 求 28001000000030 
* : 批准 申请 | calback executed from w... 2017.0... 15:02... 
， 确定 平行 步 台 的 编号 | 后 台 工 作 项 已 创建 2017.0... 15:02... 
7 骨 ZHANGCL01 | 
，: 批准 申请 | 执行 已 开始 2017.0... 15:07... 
”SubWF 泛 成 单 种 分 之 的 多 重 价值 工作 项 处 理 完成 2017.0. ‘15:11:.: 
*， SubWF 闭 成 单独 分 之 的 多 重 价 值 Callback executed from w... 2017.0... 15:11... 
，: 批准 申请 | 工作 项 处 理 完成 2017.0..。15:11... 付款 请 求 28001000000030 
* : 批准 申请 | Calback executed from w... 2017.0... 15:11... 
”和 任 证 标题 设置 释放 标识 _ 上 | 后台 工作 硕 已 创建 2017.0... 15:11... 2 
图 6. 2.3-11 


6. 2.4 FM 请 求 的 增强 


1. FM 请 求 的 出 口 增强 
1) SAPLFOPR， 提 供出 口 函数 EXIT_SAPLFOPR_001 用 于 使 用 用 户 逻 辑 来 确定 FM 请 求 
中 的 总 账 科目 确定 ， 如 图 6. 2. 4-1 所 示 。 


函数 模块 [ERIT_SAPLFOPR_001 | 活动 
了 属性 [ S 入 /3 正在 更 的 ( 表 【例外 【 源 代码 | 
MA 根据 用 户 逻 辑 确定 的 总 账 科目 写 入 此 
后 喇 0 国 国 参数 中 。 一 旦 用 户 逻辑 确定 好 科目 ， 
参数 名 称 < 系统 配置 的 科目 确定 不 再 起 作用 。” 涪 值 | 短文 末 


E_SAKNR LIKE PAYACOl—SAKNER 回 
图 


图 6.2.4-1 


2) SAPLFOKE， 提 供出 口 函数 EXIT_SAPLFOKE_002 用 于 用 户 逻 辑 的 FM 请 求 凭证 的 检 
查 ， 如 图 6. 2. 4-2 所 示 。 


函数 模块 [EIT_SAPLFORE_002 ”| 活动 


ES 入 |S 区 Ah 汰 人 | | 
根据 传 和 参数， 用户 可 以 对 FM 请 求 按照 


时 自 定义 的 逻辑 进行 检查 ， 保 证 FM 请 求 符 。” 
参数 名 称 | 类 弄 医 梧 邢 合 业务 需要 
EPoO0e LIKE Pson2 口 FLBeleg ak Einzeiler 
_PSO_ITEI LIKE PSso02s 口 Sachkontenpositionen zum FI-E 
_PPSEC TYPE EIPSO_BSEC_TAB 口 

图 6.2.4-2 


2. FM 请 求 的 BADI 增强 
1) FM_ REQUESTS: 主要 提供 用 户 GUI 工具 按钮 栏 ， 并 对 自 定义 的 GUI 的 操作 
OKCODE 进行 相应 的 代码 逻辑 响应 ， 另 外 还 可 以 对 了 M 请 求 进行 自 定 义 逻 辑 的 数据 检查 。 其 
主要 提供 以 下 方法 : 
> SET_PFSTATUS: 提供 在 FM 请 求 操作 屏幕 界面 中 使 用 用 户 自 定义 的 GUI 工具 栏 按 
钮 ， 如 图 6. 2. 4-3 所 示 。 
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界面 [IFE_EX_FILREQUESTS | 已 实现 / 活动 


了 属性 接口 属性 事件 类 型 别名 
[SET_FFSTATUS 
人 多 ”|] 图 | 攻 屋 | 习 国 了 苞 自 定义 GUIT 具 栏 
类 型 | 传 .… 可 选 | 键入 方法 “| 关联 类 型 ” “” 所 在 的 程序 名 称 值 
Importing 回 口 Type ENTEP” ve 
Importing 回 口 Type lACT-ACTYT 
Importing 加 | ype SY-DYNNR 
Importing 可 | 口 Type BOOLE-BOOLE 自 定义 GUI 工 具 栏 
Changing 回 口 Type FCODE_EXCLUD 的 名 称 
Changing 回 | OO Tvwne RE 
Changing 回 | 口 Type ST-PFEEY 


图 6.2.4-3 


> REACT_ON_OKCODE: 用 户 在 操作 使 用 自 定义 GUI 中 追加 的 OKCODE 进行 相应 的 响 
应 ， 可 以 写 和 用户 的 逻辑 代码 ， 如 图 6. 2.4-4 所 示 。 


类 接口 [ZL IN FH REQUESTS | 忆 实 现 / 活动 


Fi eT ON_OECODE 


总 上 @ 各 贺 区 已] 区 伪 信 |] 


站 | 人 可 选 刍 入 方法 | 关联 类 型 


使 用 用 户 GUI 操作 的 OKCODE me 
进行 相应 的 逻辑 响应 ， 写 人 自己 PE PE SD0< 
的 代码 TE FH_BESEC 

tt ec LEDE FEN_BSET 
Importin | [YW | DD Type FM_WT_ITENM 
Importin.l 回回 Type TACT-ACTYT 
Importin. [lw] | DD Type SY—DYNNR 
Importin | 国 癌 Type EDOLE-BODLE 
Changing 四 [| Type SY—UCOMM 

图 6. 2. 4-4 


> DOCS_CHECK: 提供 对 FM 请 求 的 数据 进行 自 定义 逻辑 的 检查 ， 如 图 6. 2. 4-5 所 示 。 


类 接口 |2CL_IN FM REQUESTS _ | 已 实现 / 活动 
下 属性 接口 k 友 元 属性 二 事件 类 到 上 别名 

方法 参数 [Docs_CHECKE 

让 弯 上 ” 础 | 侦 | 图 | 靶 必 | 发 国 效 | 

| 参数 | Me | 关联 类 型 缺 省 值 
上 T_VEKPF Importin. MM Type FM_VEEPF_TAE 
TT Importin. [YW Type 可 根据 传人 FM 请 求 的 数据 ， 
I_T_YBSET Importin. 加 回 Type ”使 用 用 户 逻 辑 进 行 FM 请 求 
T_T Wye Importin. 加 同 Type ”的 数据 检查 ， 并 将 检查 结果 
I_T_WITH_ITEN Importin. 回 同 T*- 的 消息 写 入 到 此 参数 中 
I_ACTIVITY Importin. 局 ww) Type TACT-ACTYT 
I_RECURRING Imruen,| 回 | 加 Type EOOLE-EOOLE 

ET IESC Exporting 同 DD Type FNPL_T NESG | 


图 6. 2.4-5 
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2) FM_REQUEST_GL_ACC: 提供 FM 请 求 的 总 账 科目 确定 的 增强 ， 用 户 可 以 使 用 自己 
的 逻辑 来 确定 在 FM 请 求 中 的 总 账 科目 ， 如 图 6. 2. 4-6 所 示 。 


界面 [IF_ EX FM _ REQUEST_CGL ACC | 已 实现 / 活动 
属性 接口 属性 MS 吉 人 “类 型 【别名 | 


方法 驳 数 IDERIVE_CL_ACCOUNT 

千 ?法 由 谢 图] 导电 | | 总 | 例 雹 | 

参数 | 类 型 | 传 ,.. 可 选 | 键入 方法 | 关联 类 型 缺 省 值 | 

I_CTAHR Importing 口 口 Type PAYACO2-GTAHR 

I_GJHID Importing | DD | OD Type PAYACDL-CJHID 

I_EBUERS Importing [| 癌 Type PAYTACOT-BUKRS 

IT_BEUEFNM Importing | 口 | 口 Type PaYACO1-BUKFM 

IT_FIPER Importing 国 昌 轿 几 Type 可 根据 参数 传人 的 FM 请 求 数 

工 _CEBER Importing [| [LI Type 据 ,使 用 用 户 逻 辑 来 确定 FM 请 

I_BUDGET FD Importing 门 国 Type 求 中 的 总 账 科目 ， 将 总 账 科 目 

I_FISTL Importing 门 ， 回 Tyr 写 人 到 此 参数 中 

I_FEEER Importing | DD [2 .ype SN 和 

I ali Importing | 六 DD Type BEBOOLE-EOOLE 

工 PSDTY Importiny | [| [| Type PAYTACO1-PSOTY 

I ELART Importing | 口 Type PSOD2-BLART 
[ECs panono 回回 me FAYACOL-SAKNR 

图 6. 2. 4-6 


注意 : 此 BADI 与 增强 出 口 SAPLFOPR 的 出 口 函 数 EXIT_SAPLFOPR_001 功能 相同 ， 但 
增强 出 口 SAPLFOPR 优先 级 更 高 ， 一 旦 增强 出 口 SAPLFOPR 确定 了 有 效 的 总 账 科 目 ， 此 
BADI 不 再 执行 。 使 用 增强 出 口 SAPLFOPR 或 此 BADI 确定 了 有 效 的 总 账 科 目 ，FM 请 求 的 总 
账 科目 确定 配置 不 再 起 作用 。 

3) FMRP_ACCOUNT_AUTH: 在 查看 FM 请 求 日 记 账 时 (如 执行 )， 可 使 用 此 BADI 来 
增强 对 科目 的 权限 组 的 权限 检查 ， 如 图 6. 2. 4-7 所 示 。 


界面 [IF_EX_FMRP_ACCOUNT_AUTH | 已 实现 / 活动 
届 竹 接口 【属性 A MS | 


[CHECE_ACCOUNT_AUTHORITY 
smilbl ] [me ll ll | [ee en | 
根据 传人 参数 中 FM 请 求 的 科目 类 型 和 联 英 
科目 权限 组 ， 写 入 自己 的 权限 检查 ， 如 1] _BEGRI 
果 检 查 有 权限 ， 则 将 此 参数 值 设置 为 ， 
“X”"， 无 权限 则 空 (此 时 报表 运行 会 有 ROART 


消息 提示 有 无 权限 查看 的 数据 ) iCT-ACTYT 
” Exporting [L | | LI Type KFELD 
图 6.2.4-7 


4) FM_FUND_TRANSF: 提供 对 FM 请 求 的 总 账 科目 行 项 目的 修改 以 及 对 FM 请 求生 成 
的 FI 凭证 的 自 定义 逻辑 检查 。 其 主要 提供 以 下 方法 : 
> GET_FILTER_VALUE: 设置 此 BADI 的 Filter 参数 值 ， 为 后 续 的 总 账 科目 凭证 行 修改 
以 及 检查 提供 Filter 判断 标识 ， 如 图 6. 2. 4-8 所 示 。 
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类 接口 [CL_IW FH_FUND TRANSFER | 已 实现 / 活动 
人 属性 [接口 上 太 元 | 属性 由 方 寺 事件 /类 型 [别名 | 


方法 参数 |6ET_FILTER_YALUE 在 这 个 参数 设 定 用 户 自己 
| 让 庄 由 山 | | 和 鲜 [ 贺 节 划 | 1Y 的 Fiter 参 数值 凯 
| 类 型 半 .…J 吕 王 | 键 叉 方法 一 | 天 版 茶 卉 | 由 省 什 


Changing 加 | 口 Type FIH_PSDO_FILTER 
口 | 口 impe 


图 6.2.4-8 


mportn . 回 | 口 Type FN_PSO_FILTER 


> MAINTAIN_REQUEST_LINES: 提供 对 FM 请 求 中 总 账 科 目的 行 项 目 修 改 ， 如 图 6. 2. 4-9 
所 示 。 


类 接口 [CL_IW_ FM _ FUND TRANSFER | 已 实现 / 活动 
汪汪 | 事件 上 类 型 上 别名 
| 可 修改 FM 请 求 中 总 账 科目 行 项 __ 


| 方法 参数 [ETINTATN REQUEST LINE 目的 值 ， 比 如 行 项 目 文本 、 分 
| 对 庄 隐 ” 础 ”| 加 | [加 | 区 | 昌 | |% 。 配 等 字段 的 值 

参数 | 类 型 | 传 … | 可 计生 志方 法 “关联 类 型 | 缺 省 什 
I_FLT_ VAL Importin. | DD Type FI_PSO_FILTER 


| 
DD Type FI_PSDD2 


| IT_ PSO Impomt:| 口 | 口 

CT UNUTSED ITENS changing DD 口 Type FH_PSO02S 

[Erm [hangng 口 口 Type EL_PSOD23 

[一同 国 二 放生 二 
图 6.2.4-9 
> POST FOLLOWING_DOCS: 提供 对 FM 请 求 数据 的 用 户 自 定义 逻辑 检查 ， 如 图 6.2.4-10 
所 示 。 
类 接口 [CL_ TIN FM FUND TRANSFER | 已 实现 /活动 
多 人 导 性 JJ 荐 河 昌 “事件 /类 型 “3 名 
方法 参数 POST_FOLLOWING DOGS oe se in a Ea 
-一 ~ 学 本 用 
各 | | 吕 TT ke 
EE ET [S| 定义 逻辑 检查 并 产生 “一 一 一 
| 可 罗 钥 坟 法。 > 相应 的 消息 上 
U_T_VEEPF Importing DD ype FEIL TY 区 BE 
| 上 和 T VYBSEC JImporting [和 DD Type FN_VESEG_TAB Bt 
U_T_WITH Importing 口 | 国 Type WITH_TENM TAB Te 
U_ACTYT Importing 口 | 口 Type TACT-ACTYT A 
FLT_VAL mpothao Bl 口 Type FPSO FILTER 所 
图 6. 2.4-10 


6.3 付款 台 


在 PSM-FM 模块 中 ，SAP 系统 提供 了 独立 于 财务 会 计 外 的 一 个 附属 的 现金 支付 台 明 细 
账 ， 用 来 记录 对 外 的 收 、 付 款 。 在 付款 台中 ， 可 以 单独 录入 收 、 付 款 单据 ， 线 下 单据 流转 到 
财务 部 门 后 ， 可 以 进行 收 、 付 款 单据 审批 释放 ， 最 终 由 财务 人 员 将 相应 的 收 、 付 款 单 据 过 账 
到 财务 会 计 ， 形 成 收 、 付 款 赁 证。 付款 台 的 收 、 付 款 单据 一 旦 录 和 并 保存 后 ， 不 提供 修改 ， 
用 户 可 以 对 错误 的 且 未 经 过 审批 的 单据 进行 冲销 记 账 。 这 个 功能 非常 类 似 中 国企 业 中 出 纳 人 
员 的 现金 银行 登记 日 记 账 ， 其 更 适用 于 出 纳 在 现金 方面 的 支付 业务 。 其 处 理 流程 如 下 : 
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1) 出 纳 人 员 收 到 需要 收 、 付 款 的 单据 后 ， 在 系统 中 录 和 人 现金 付款 台 的 付款 单据 数据 。 
2) 对 现金 付款 台 的 收 、 付 款 数据 进行 审批 发 布 。 

3) 对 现金 付款 台 进行 日 结 处 理 。 

4) 传输 到 K 会 计 过 账 ， 生 成 付款 凭证 。 


6.3.1 付款 台 的 后 台 配 置 


付款 台 的 后 台 配 置 操作 如 图 6.3. 1-1 所 示 。 
1) 创建 用 于 现金 桌 凭证 的 编号 范围 间隔 
为 公司 代码 定义 付款 台 的 凭证 编号 范围 ， 如 图 6. 3. 1-2 所 示 。 


7 七 。 基金 特殊 管理 过 账 
» 莱 ， ”标记 基金 和 基金 传输 


; 忆 请 求 策 短 凤 申 : 痢 才 闪 证 订 可 何 明 所 项 王 ， 于 全 村 25U 
` 区 直 支付 指示 图 昌 
” 四 付款 台 
4 付款 台 支 付 | 
记 号 年 起 始 编号 截止 编号 § 
1 国 圳 创建 用 于 现金 桌 凭证 的 编号 范围 间 取 一 P ] 
) i 0000000| 1999999999 C 
2) 记 @ 定 X 支 人 交易 国 | 2015 有 j 
3》 国 个 分 本 总 分 类 账 账户 到 出 纳 员 [en 01 2016 1000000000 1999999999 1 
”对 候 定义 接收 打印 | ol 2017 1000000000 1999999999 1 
图 6. 3. 1-1 图 6. 3. 1-2 


2) 定义 支付 交易 

借 / 贷 标识 :指定 是 收 款 还 是 付款 交易 ， 付 款 为 H， 收 款 为 5。 

统计 业务 : 勾 选 ， 代 表 付 款 数 据 不 能 传 到 械 生成 会 计 凭 证 ， 仅 用 付款 台 的 现金 、 银 行 
的 日 记 账 登记 使 用 。 

类 型 : 生成 而 会 计 和 凭证 类 型 。 

特别 总 账 标识 : 对 客户 收 款 、 供 应 商 付款 业务 需要 记 账 到 特别 总 账 时 ， 需 指定 标识 。 如 
对 客户 的 预收 款 、 对 供应 商 的 预付 款 ， 在 这 里 指定 特别 总 账 标 识 ， 这 样 传 到 FT 生成 会 计 凭 
证 时 ， 就 会 记 到 客户 、 供 应 商 对 应 的 特别 总 账 标识 科目 上 。 

FI 凭证 : 基于 客户 、 供 应 商 的 未 清 账 进行 收 、 付 款 业 务 ， 在 传 到 天 生成 会 计 和 凭证 时 会 
同时 进行 收 、 付 款 完成 后 的 清 账 。 一 旦 选 定 ， 在 付款 台 录 入 收 、 付 交易 时 ， 要 求 录入 相应 的 
原 客 户 、 供 应 商 的 未 清 项 凭证 。 

这 里 的 配置 案例 配置 了 总 账 科 目 付 款 、 供 应 商 发 票 付款 、 供 应 商 发 票 部 分 付款 、 供 应 商 
预付 款 、 客 户 应 收 款 、 客 户 预 付款 ， 如 图 6. 3. 1-3 所 示 。 企 业 可 根据 自己 的 业务 情况 进行 
配置 。 


多 亲 目 上 昨 电 只 思 加 忌 


| 15-PS: 付款 交易 

人 党 业务 “事务 指 述 | 借 / 贷 标识 统计 业务 | 类型。 作证 类 型 | 特 .| 妥 镍 
|01_01 总账 科目 付款 Nv OD SA SA 口 
|01_02 供应 商 发 票 付款 H 付款 ~ 口 KZ KZ 同 
|01_02_01 供应 商 发 票 部 分 付款 有 付款 口 KZ kz 口 
|01_03 供应 商 预 付款 下 付款 | 口 Kz kz 机 口 
02_01 ”客户 应 收 款 s 收 款 = 和 口 四 z pz 回 
|02_02 ”客户 预付 款 s 收 款 v| 口 pz pz a 口 

图 6. 3.1-3 


3) 分 配 总 分 类 账 账户 到 出 纳 员 
为 出 纳 员 的 SAP 账号 分 配 付款 台中 的 付款 交易 事务 的 现金 银行 科目 ， 如 图 6.3.1-4 
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所 示 。 
XE AAA LE TARI = TE RS 


多 儿 目 圈 国 只 县 怕 怕 


| 公司 | 处 理 器 。 “| 付 吉事 务 ”| 总 账 科目 。 | 
12800 ZHANGCHL 01_01 11110201| 问 
2800 ZHANGCHL 01_02 11110201 
|2800 ZHANGCHL 01_02_01 11110201 

L |2800 ZHANGCHL 01_03 11110201 
2800 ZHANGCHL 02_01 11110201 
2800 ZHANGCHL 02_02 11110201 


网 6.3. 1-4 


6.3.2 ”付款 台 操 作 


1. 付款 台 的 单据 录入 

事务 码 FMCJ， 按 照 配 置 案例 ， 进 行 了 四 种 类 型 的 付款 : 供应 商 发 票 的 付款 、 供 应 商 部 
分 付款 、 供 应 商 预 付款 、 总 账 科目 的 付款 ， 客 户 的 收 蒜 对 照 这 四 种 类 型 即 可 。 

第 一 种 : 供应 商 发 票 的 付款 ， 这 种 付款 业务 在 传送 到 下 生成 会 计 赁 证 时 会 同时 进行 清 
账 操作 。 操 作 如 图 6. 3. 2-1 所 示 。 


三/ 发 后 他 攻 

维新 的 供 证 。 国 任 正 少 单 冲销 作证 ”网 释 放 。 轿 行 项 目 

公司 代码 |2800| 公司 代码 货币 [CNY | jj 日 期 [20160830 | 

| 他 蔷 _ 到 | 

付 敦 业务 [ol_02 | : | 

全 额 /货币 | CNY 

通知 收藏 人 | | | 
图 6.3.2-1 


然后 按 《Enter〉 键 ,在 弹出 窗口 中 输入 要 付款 的 凭证 编号 ， 如 图 6. 3. 2-2 所 示 。 


区 未 清 项 的 计算 


2016 


任 证 编号 [1900000046j 问 
行 项 目 1 | 

客户 付款 
回 世 应 商 付 款 


网 6.3.2-2 


在 图 6. 3.2-2 中 录入 要 进行 付款 的 供应 商 发 票 会 计 和 凭证 编号 及 行 项 目 ， 单 击 “ 返 回 ” 
按钮 ， 如 图 6. 3. 2-3 所 示 。 

系统 提示 找到 要 付款 的 赁 证， 然后 自动 带 出 原 赁 证 上 的 相关 信息 ， 付 款 的 金额 及 币 别 从 
原 凭证 中 带 过 来 ， 不 能 修改 ， 也 就 是 说 这 种 带 清 账 功能 的 付款 ， 是 不 能 进行 部 分 付款 的 。 完 
成 后 保存 付款 交易 数据 即 可 。 


了 09 


公司 代码 2800| ”公司 代码 货币 CNY 过 帐 日 其 2016. 08. 30 
储 
全 数 业 务 [0102 | 供应 商 发 票 付款 
金额 /货币 i lc | 
通知 收 款 人 供应 商 发 票 
科目 分 配 
用 户 /收入 类 型 | | 
世 应 商 CN1222 CRM More 
承诺 项 目 |6000-01-01 ” ”| 村 费用 -水 泥 
基金 中 心 280001 | 总 经 办 
基金 | 
预算 期 间 
总 账 科目 
指定 用 和 的 区 | lo | 
发 票 参考 号 了 | 
参照 
付款 人 /路 款 人 6 测 ] 
账户 余额 
目 会 ..。| 任 证 编号 金峰 | 货币 | 付 娄 业务。 冲销 关 : 团 


FI 任 证 1900000046 001 被 找到 


图 6. 3.2-3 


第 二 种 : 供应 商 发 票 的 部 分 付款 ， 这 种 付款 业务 在 传送 到 天 生成 会 计 和 凭证 时 会 形成 一 
个 新 的 基于 原 凭证 的 未 清 项 目 。 操 作 如 图 6. 3. 2-4 所 示 。 


公司 代码 |2800| ”公司 代码 货币 CNY | 过 账 日 其 2016. 08. 30 

付 襄 

付 坦 业务 01_02_01 供应 商 发 票 部 分 付 吉 

金额 /货币 [00 | 问 

通知 收 寺 人 [ 

科目 分 配 

用 户 /收入 类 开 [ | 

供 应 商 |CN1222 CRM More 

承诺 项 目 | 

基金 中 心 | 

基金 

预算 期 间 

总 账 科目 es 

指定 用 途 的 基金 | [|_ 

发 票 参 考 号 |1900000047|# 12016|#11 | 

付款 人 /收藏 人 CRMMoe 上海 
图 6. 3.2-4 


指定 要 付款 的 供应 商 、 要 付款 的 供应 商 发 票 的 凭证 号 ( 见 图 6.3.2-4 中 的 发 票 参 考 
号 ) ， 以 及 部 分 付款 的 金额 ， 保 存 即 可 。 对 部 分 付款 的 发 票 凭证 生成 了 II 会 计 和 凭证 后 由 于 不 
会 进行 自 清 账 操作 ， 需 要 在 完全 付款 后 ， 自 行 在 FT 进行 清 账 操作 处 理 。 注 意 : 这 里 的 参考 
原 发 票 参考 号 进行 付款 时 有 一 个 缺点 ， 并 不 会 检查 付款 金额 是 否 超过 原 发 票 的 未 清 金额 。 
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第 三 种 : 供应 商 预 付款 
在 指定 供应 商 时 ， 还 可 为 预付 款 指定 专项 资金 凭证 ( 见 图 6.3.2-5 中 的 “指定 用 途 的 
基金 ” ) ， 保 证 预付 款 在 有 预算 的 情况 下 进行 文 付 。 录 和 保存 即 可 。 


公司 代码 [2800] ”公司 代码 货币 GE 过 三 日 期 [01608 30] 
休 襄 
亿 数 世 务 olos | 供应 商 预 付款 
人 金额 /货币 [1.00 CNY 
通知 收 款 人 | 
科目 分 配 
用 户 /收入 类 型 | I 回 
世 应 商 CN1222 p CRM More 
承诺 项 目 |6000-01-01 材料 鄙 用 -水 泥 
基金 中 心 |28oool | 总 经 办 
基金 Wea 
预算 期 间 | | 
总 账 科 目 | | 
指定 用 途 的 基金 kt6 lz] 任 证 抬头 文本 
发 票 参考 号 | 呵 辆 
付款 人 / 收 哉 人 [CRM More 上 海 

图 6.3.2-5 


第 四 种 : 总账 科 目的 付款 。 如 图 6. 3. 2-6 所 示 。 


公司 代码 |2800 公司 代码 货币 CNY | 过 账 晶 其 2016. 08. 30 
[{ 挤 
付 敦 业务 |01_01 总 账 科目 付款 
人 金额 /货币 于 到 JICNY | 
通知 收 款 人 | 
| 科目 分 配 
用 户 /收入 类 型 | | 
供应 商 | 
承诺 项 目 |6000-01-01 | 材料 别 用 -水 泥 
基金 中 心 |280001 总 经 办 
基金 | 
预算 期 间 | 
总 账 科 目 51410200 | 工会 经 费 
指定 用 途 的 基金 | | 
发 票 参考 号 | Wal Wl 
参照 
付款 人 / 收 哉 人 | 
图 6. 3. 2-6 


对 总 账 科 目的 付款 ， 在 指定 了 承诺 项 目 和 基金 中 心 后 ， 系 统 会 自动 调用 FM 请 求 中 的 总 
账 科目 确定 ， 来 生成 总 账 科 目 。 仔 细 观 察 ， 会 发 现 没有 CODING BLOCK 字段 录入 ， 比 如 没 
有 CO 科目 分 配 字段 ， 后 果 就 是 当 传送 到 I 生成 会 计 任 证， 对 成 本 要 素 记 账 没有 CO 对 象 
时 ,会 报错 ， 这 是 SAP 不 严谨 的 地 方 ， 另 外 也 说 明了 这 个 只 用 于 出 纳 登 记 现金 、 银 行 的 台 
账 ， 毕 竟 会 计 和 凭证 记 账 的 要 求 比 单纯 现金 、 银 行 登记 要 高 ， 也 很 好 地 解释 了 为 什么 付款 业务 
中 会 有 “统计 标识 ”作用 功能 。 
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2. 付款 台 的 冲销 及 审批 
事务 码 FMCJ ， 操 作 如 图 6. 3. 2-7 所 示 。 


”站 他 新 僻 朵 新 
吃 所 KE 证 ”加 重音 2 A 
公司 代码 | 囊 而 器， 公司 代 B 代 币 [Gi 过 账 日 其 2017. 07. 25 


图 6. 3.2-7 


Qa 凭证 清单 : 查看 付款 台 的 清单 ， 并 可 以 对 未 发 布 的 交易 进行 冲销 ， 如 图 6.3.2-8 
所 示 。 


蕊 清单 优 证 类 型 
公司 代码 [2800) 
期 间 L 问 到 [2017.07.25| 
凭证 状态 四 
支付 交易 
保 为 自 有 佑 证 回 
图 图 LU 变星 … | 区 
图 6.3.2-8 


在 图 6. 3.2-8 中 ， 单 击 图 按钮 ， 查 看 清单 如 图 6. 3.2-9 所 示 。 


HM4hh 留 昌 写 宇 加 获 聊 选 择 ” 聊 保存 吕 打 Ep 文档 ”冲销 任 证 


凭证 编号 


1000000019 


PPPAPPAPPAPP 


图 6. 3.2-9 


凭证 状态 : 绿灯 -未 发 布 的 收 付款 交易 ， 可 以 进行 冲销 。 

黄 灯 -已 发 布 的 收 付款 交易 ， 不 能 进行 冲销 。 

红 灯 =- 已 执行 传送 到 下 生成 会 计 和 凭证 ， 不 能 进行 冲销 。 
在 图 6. 3. 2-9 中 ,选中 要 冲销 的 行 项 目 , 单 、 芭 囊 漠 


击 “ 溃 销 凭证 ”按钮 ， 可 以 冲销 收 、 付 款 交易 。 。 多 gn 
@) 冲销 凭证 : 对 付款 台 的 凭证 进行 冲销 ,， 操 ”fmms [600000016] | 
作 如 图 6. 3. 2-10 所 示 。 
录 人 要 冲销 的 付款 台 交 易 赁 证 号 ， 单 击 图 按 基 
钮 执行 冲销 。 


@) 释放 : 审批 并 发 布 付款 台 的 凭证 ， 操 作 如 图 6. 3. 2-11 所 示 。 

在 图 6.3.2-11 中 , 单 击 加 按钮 ， 输 入 要 审批 释放 的 清单 ， 如 图 6. 3.2-12 所 示 。 

选中 要 审批 发 布 的 行 项 目 ， 单 击 “ 释 放 ” 按 钮 ， 完 成 付款 单据 的 审批 释放 。 
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公司 代 到 | , [za09] BB] 


期 间 [ | 到 [2017.07.25| 四 
支付 交易 | | EE 
保 为 自 有 优 证 加 
因 回 Laez.] 
图 6.3.2-11 


< TB NSD LI 


K4<4FhH 倒 上 号 写 忆 忆 宁 曙 芒 区 挝 择 区 训 存 加 应 释放 冲 消 任 证 


公司 代码 | 凭证 编号 | 付款 业务 | 凭证 货币 金额 | 货币 | 输入 日 期 | 创建 者 
回 2800 1000000019|01_01 1.00-|CNY 2017. 07. 25| ZHANGCHL 
0 1000000018|01_03 1.00-|CNY |2017.07.25|ZHANGCHL 
M2500 O0000001F | 01_02_01 1.00-|CNY 2017. 07. 25| ZHANGCHL 
ea:107] 1000000016|01_02 1.17-|CNY 2017. 07. 25| ZHANGCHL 

图 6. 3.2-12 


3. 付款 台 的 日 结 
事务 码 FMBA ， 操 作 如 图 6. 3. 2-13 所 示 。 


”好 喜 所 对 账 (他 喜 握 子 作 类 雍 ) 

B 

| 结账 标准 ~ ER 一 一 

管理 员 ree | 

结账 时 间 [2017. 07.25| [17:00:44| 四 当前 时 间 
图 6. 3.2-13 


在 图 6. 3.2-13 中 ,在 管理 员 中 录入 出 纳 人 员 账 号 ， 然 后 单 击 全 按钮 ， 如 图 6.3.2-14 
所 示 。 


dD) 

各 外 输入 实际 采购 订单 3 SAP 时 本 输出 贸 虽 守 束 于 吕 中 区 选 洒 区 保存 辆 选择 
付款 台 绍 账 从 2017. 07. 25 17:01:40 

处 理 者 / 用 户 : ZHANGCHL 

付款 台 结 账 状态 : 结账 不 在 程序 中 

全 部 清算 


公司 代码 | 会 计 年 度 | 付 款 业 务 | 事 务 描述 收 六 “目标 货币 )| 支 出 《目标 货币 ) | 实际 金额 《交易 货币 
2800 2016 01_03 “| 攻 应 商 预付 款 1.00- 1.00-|cNY 
2800 2016 01_01 “| 总 账 科目 付款 2.00- 2. 00- |CNY 
2800 2016 01_02 “| 供应 商 发 票 付 款 1.17- 1.17-|CNY 
2800 2016 01_02_01| 殿 应 商 发 票 部 分 付 旭 TD 1. 00- |CNY 
站 5.17— 5.17-|CNY 
中 销 数 国 加 
冲销 的 总 数 
2.00 CNY 
收入 《本币 ) 0.00 CNY 4 
支出 (本 市 ) [a I le 
5.17- CNY 
从 前 一 天 计算 付款 台 金 额 
518. 42- CNY 
图 6. 3.2-14 
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Q 凭证 : 单 击 查看 从 上 次 结账 关闭 后 的 所 有 付款 台 收 、 付 款 交 易 凭证 。 

@ 冲销 凭证 : 单 击 查看 从 上 次 结账 关闭 后 的 有 冲销 的 付款 台 收 、 付 款 交易 凭证 。 

@) 关 账 : 确定 银行 、 现 金 日 记 账 无 问题 后 ， 单 击 此 按钮 ， 将 从 上 次 结账 关闭 后 到 现在 
所 有 的 付款 台 收 、 付 款 交 易 凭 证 状态 设置 为 “付款 台 关 闭 ”， 并 生成 本 次 关闭 后 的 现金 银行 
余额 。 

@ 可 以 查看 本 日 的 收 、 付 款 金额 ， 以 及 前 一 次 关 账 操作 时 的 现金 、 银 行 余 额 ， 并 计算 
得 出 余额 ， 用 于 出 纳 现金 盘点 使 用 。 

4. 记 账 到 会 计 

事务 码 FMFI， 将 付款 台 的 收 、 付 款 交 易 记 录 传 输 到 FI 并 生成 会 计 任 证， 操作 如 
6.3.2-15 所 示 。 


何 卉 后 明细 从 关 赔 办 载 交 上 的 这 绑 舍 芥 好 会 矿区 草 


(0 
| 一 般 数 据 选择 
| 仅 趟 正确 的 优 证 口 
公司 代码 更 吉 口 
| 会 计 年 度 |2016 [号 | 
| “和 任 证 编号 到 | | 只 
创建 者 | 到 
| 琵 输 入 处 理 
文件 夹 名 称 [RFFMCJFI 
| 用 户 ZHANGCHL 
东 结 日 期 | 
| 大 行径 活 口 


图 6. 3.2-15 


文件 夹 名 称 : 录入 会 话 名 称 。 

运行 会 话 : 如 果 勾 选 ， 则 需 和 手工 执行 SM35 来 执行 会 话 生 成 了 I 会 计 和 凭证 。 如 果 不 选 ， 
仅 在 生成 了 I 凭证 有 错误 的 时 候 生 成 会 话 ， 此 时 需要 执行 SM35 来 执行 会 话 并 调整 错误 来 生 
成 开会 计 凭 证 。 

按 (F8〉 键 ， 执行， 会 提示 多 会 话 将 被 执行 ， 最 后 执行 结果 如 图 6. 3. 2-16 所 示 。 


区 佐证 行 : 显示 邮件 


消息 文本 

错误 的 现金 任 证 : 2800 2016 1000000019 

总 账 科目 51410200 要 求 一 个 有 效 的 税务 代码 
侍 证 的 捷 已 传输 到 FI 批 输入 会 话 已 生成 


ba 


图 &r 技术 信息 ][K][4DP]D 国 加 园区 当前 2 未 朗 式 | 区 打印 | 加 本 区 0 1j[s oj[0 2] 男 才 w |E 


图 6. 3.2-16 


对 没有 成 功 生成 开 赁 证 的 ， 系 统 会 自动 产生 一 个 会 话 ， 用 户 可 执行 SM35 会 话 来 生成 
赁 证， 并 在 会 话 过 程 中 修正 相应 的 错误 后 进行 记 账 。 
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第 7 音 预算 消耗 的 实际 和 承诺 更 新 


前 面 在 讲 预算 类 别 时 ， 预 算 类 别 分 为 9F (付款 预算 ) 、9G (承诺 预算 )、9J (财务 预 
算 ) 三 种 类 型 ， 其 中 9J 没有 预算 的 实际 消耗 ， 而 9F 和 9G 都 有 预算 的 实际 消耗 ， 在 记录 预 
算 消 耗 时 ，9F 对 应 的 预算 消耗 分 类 账 为 9A，9G 对 应 的 预算 消耗 分 类 账 为 9B ， 两 者 最 大 的 
区 别 在 于 9A 的 更 新 通常 可 记录 到 付款 阶段 ， 而 9B 的 更 新 通常 只 记录 到 发 票 阶段 ( 非 绝 
对 ) ， 对 于 9A 和 96G 分 类 账 的 更 新 ， 最 终 取 决 于 预算 的 更 新 参数 。 除 了 更 新 参数 会 影响 9A 
或 9B 分 类 账 的 更 新 外 ， 在 实际 的 林 I 凭证 分 录 中 ， 和 凭证 中 行 项 目 分 录 里 的 承诺 项 目 也 会 对 
9A 或 9B 分 类 账 的 更 新 产生 影响 。 


7.1 实际 和 承诺 更 新 的 配置 


实际 和 承诺 更 新 的 配置 如 图 7.1-1 所 示 。 

1) 将 更 新 参数 文件 分 配给 FM 区 域 

为 FM 范围 分 配 更 新 参数 ， 如 图 7. 1-2 所 示 。 
sd 已 基金 管理 政体 


准备 资金 管理 安装 
基本 设置 


+ 妈妈 职 取 妈妈 肥 


主 数 据 
预算 控制 系统 (BCS) 
前 期 预算 
基金 特殊 管理 过 账 
实际 和 承诺 更 新 /集合 
届 ，。 常规 设置 
1》 蕊 只 将 更 新 参数 文件 分 配给 FM 区 域 1 
ee ”更 成 净 图 "FM 克 吝 外 局 -> 更 新 参 并 太仓 "万 洲 委 有 前 杉 监 
37 其 他 设 
局。 ”基本 设置 多 急电 
” 忆 。 ”基金 管 理 行 项 目 
4) 四 总 5 珊 务 定义 妨 S6 轩 | 财务 管理 范围 财务 管理 范围 名 称 | 更 新 亲人 


Ys 节 轩 分 西 编 呈 范 
en crea 


图 7.1-1 图 7.1-2 
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Ee 


配置 案例 里 为 000101， 支 付 预算 ; 收 付 基准 ; 记 账 数据 。 

实际 上 更 新 参数 的 指定 非常 重要 ， 它 必须 与 FM 范围 中 启用 的 预算 类 别 相 匹 配 。SAP 
ERP 系统 中 默认 提供 了 以 下 更 新 参数 ， 每 个 更 新 参数 根据 预算 消耗 的 值 类 型 来 决定 它 在 预 
算 消 耗 分 类 账 中 的 更 新 控制 : 

> 决定 是 否 更 新 付款 预算 (PB) 的 9A 分 类 账 还 是 更 新 承诺 预算 (CB) 的 9B 分 类 账 。 

> 决定 预算 消耗 分 类 账 中 记 账 相关 日 期 是 来 自 记 账 日 还 是 其 他 日 期 。 

> 决定 更 新 到 预算 消耗 分 类 账 是 否 为 统计 类 型 (统计 类 型 无 AVC 控制 )。 

SAP ERP 系统 提供 了 通用 的 更 新 参数 和 其 他 特殊 的 更 新 参数 见 表 7. 1-1。 

表 7.1-1 (FM 模块 预算 消耗 更 新 参数 列表 ) 


使 用 范围 更 新 参数 描述 说 明 
FB (付款 预算 ) ， 基 于 到 期 日 更 新 到 付款 阶 
通用 000100 支付 预算 ; 收 付 基 准 ; 到 期 日 段 ， 例 如 PO 在 2015 年 创建 ,但 是 到 期 日 为 
2016 年 ， 则 更 新 预算 消耗 默认 记 账 到 2016 年 
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( 续 ) 


使 用 范围 更 新 参数 描 述 说 明 
FB (付款 预算 ) ， 基 于 到 期 日 更 新 到 付款 阶 
通用 000101 支付 预算 ; 收 付 基准 ; 记 账 数据 段 ， 例 如 PO 在 2015 年 创建 ， 则 更 新 预算 消耗 
默认 记 账 到 2015 年 
FB (付款 预算 ) ， 基 于 到 期 日 更 新 到 发 票 阶 
通用 000102 支付 预算 ; 发 票 基 准 ; 记 账 数据 段 ， 例 如 PO 在 2015 年 创建 ， 则 更 新 预算 消耗 
默认 记 账 到 2015 年 
通用 000350 分 离 的 PB/CB 预算 行 ; 标准 FB、CB 各 自 单独 的 消耗 
谷 兰 000200 PB 超过 1 年 , CB 1 年 
有 目的 会 计 年 度 的 CB， 例 如 : 德国 地 
入 攻 
德国 000400 方 权 力 机 构 
支付 程序 有 效 控 制 ， 例如， 加拿大 
加 拿 大 000500 政府 
ope 付款 预算 ; 收 付 基准 ; 过 账 日 期 ，GN- 
其 他 特殊 000109 ADR 
其 他 特殊 000202 PB 不 止 1 年 : CB 1 年 ; NL (新 建 ) 
其 他 特殊 000300 分 离 PB/CB 预算 行 ; EU 
We 承诺 和 支付 预算 的 预算 分 类 账 有 效 
其 他 特殊 000351 (哥伦比亚 ) 
@ 独 的 半 目 分 硬 ;批准 忒 
此 他 特殊 000359 本 FM 科目 分 配 PBACB; 批准 的 | pp 和 CB 都 可 更 新 到 付款 阶段 
金额 CB 
其 他 特殊 000600 以 前 的 预算 分 类 账 -美国 政府 
其 他 特殊 000601 预算 分 类 账 -美国 政府 


企业 在 实施 PSM-FM 模块 时 一 定 要 做 好 规划 ， 预 算 控 制 及 报表 分 析 是 基于 发 票 还 是 基 
于 最 终 的 付款 ， 这 个 对 后 期 预算 消耗 反映 、 预 算 的 控制 非常 重要 。 举 例 来 讲 ， 如 果 是 基于 发 
票 来 反映 预算 的 消耗 ， 则 发 票 在 FE 入 账 会 反映 实际 的 预算 消耗 ， 并 进行 控制 ， 最 终 预算 消 
耗 的 分 类 账 中 不 记录 反映 到 付款 阶段 ， 则 可 以 使 用 000102 更 新 参数 ;如果 预算 消耗 要 反映 
并 记录 到 付款 阶段 ， 则 可 以 使 用 000100 或 000101; 如 果 预 算 的 承诺 消耗 和 实际 消耗 分 开 来 
预算 、 控 制 ， 则 可 以 使 用 更 新 000350。 具 体 各 个 通用 参数 中 对 每 种 预算 消耗 值 类 型 的 更 新 
说 明 见 表 7. 1-2。 


表 7.1-2 
承诺 预算 

本 全 | 更 新 付款 | 更 新 承诺 付款 预算 9A |9B-_ 过 账 / 任 | 非 统 

参数 值 类 型 事务 | 预算 9A | 预算 9B | 算 他 A) | 算 (9B) | 分 类 账 默 认 | 证 日 期 分 类 | 计 

和 分 类 账 | 分 类 账 减少 减少 记 账 日 期 账 默认 记 | 记 账 

Ee Ea 账 日 期 

000100 50- 购 买 申 请 Xx Xx F- 到 期 日 X 
000100 51- 采 购 订单 Xx Xx F- 到 期 日 Xx 
000100 | 52- 商 务 旅行 承诺 X Xx F- 到 期 日 X 
000100 54- 发 票 X Xx F- 到 期 日 Xx 
000100 57- 付 款 xX F- 到 期 日 Xx 
000100 57- 付 款 FMAK Xx Xx F- 到 期 日 
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( 续 ) 


承诺 预 
Ee 业务 | 更 新 付款 | 更 新 承诺 | 镶 们 间作 | 乓 其 这 入 |。 付款 预算 9A 58 时 限 /二 丰 统 
参数 值 类 型 事务 预算 9A 预算 9B 算 (9A) | 算 (98) 分 类 账 默认 证 期 分 类 计 
分 类 账 | 分 类 账 减少 减少 记 账 日 期 账 默认 记 | 记 账 
账 日 期 
000100 | 58- 预 付 定金 请 求 X X F- 到 期 日 X 
000100 60- 预 制 赁 证 X X F- 到 期 日 X 
000100 61- 预 付 定 金 X 上 -到 期 日 Xx 
000100 61- 预 付 定金 ”|AZUM Xx F- 到 期 日 X 
000100 64- 基 金 转 移 X -过 账 /凭证 日 期 X 
000100 65- 基 金 承 诸 X X F- 到 期 日 X 
000100 66- 转 账 过 账 X B- 过 账 / 凭 证 日 期 Xx 
溢 法 于 作 

000100 0 X X F- 到 期 日 
000100 80- 基 金 冻结 X B- 过 账 /凭证 日 期 Xx 
000100 81- 基 金 储 备 Xx Xx F- 到 期 日 X 
000100 | 82- 基 金 预先 承诺 Xx X F- 到 期 日 X 
000100 83- 收 入 预测 X X F- 到 期 日 Xx 
000100 83-- 收 入 预测 ”|SDOR X X F- 到 期 日 X 
000101 50- 购 买 申请 X Xx B- 过 账 / 凭 证 日 期 Xx 
000101 51- 采 购 订单 Xx Xx B- 过 账 / 凭 证 日 期 X 
000101 | 52- 商 务 旅行 承诺 Xx Xx B- 过 账 /凭证 日 期 X 
000101 54- 发 票 X Xx B- 过 账 /凭证 日 期 Xx 
000101 57- 付 款 Xx B- 过 账 /凭证 日 期 X 
000101 57- 付 款 FMAK Xx B- 过 账 /凭证 日 期 
000101 | 58- 预 付 定金 请 求 X X B- 过 账 / 凭 证 日 期 Xx 
000101 60- 预 制 赁 证 X Xx B- 过 账 /凭证 日 期 X 
000101 61- 预 付 定 金 X B- 过 账 /凭证 日 期 X 
000101 61- 预 付 定金 ”| AZUM Xx B- 过 账 /凭证 日 期 X 
000101 64- 基 金 转移 X B- 过 账 /凭证 日 期 X 
000101 65- 基 金 承 诺 X Xx B- 过 账 /凭证 日 期 Xx 
000101 66- 转 账 过 账 X B- 过 账 /凭证 日 期 Xx 
000101 0 ee X X B- 过 账 /凭证 日 其 
000101 80- 基 金 冻 结 Xx B- 过 账 / 凭 证 日 期 X 
000101 81- 基 金 储 备 Xx X B- 过 账 /凭证 日 期 X 
000101 | 82- 基 金 预 先 承诺 X Xx B- 过 账 /凭证 日 期 Xx 
000101 83- 收 入 预测 X Xx B- 过 账 / 凭 证 日 期 Xx 
000101 83- 收 入 预测 “1SDOR X Xx B- 过 账 / 凭 证 日 期 Xx 
000102 50- 购 买 申 请 X X B- 过 账 / 凭 证 日 期 X 
000102 51- 采 购 订单 X xX B- 过 账 / 凭 证 日 期 X 


( 续 ) 


承诺 预算 
oe ww | 后续 i 续 i 。 
Ee 业务 | 更 新 付款 | 更 新 承诺 | 局 0 付款 预算 9A 。 |9B- 过 账 / 凭 非 统 
参数 值 类 型 事务 预算 9A | 预算 9B 算 人 算 (9B ) 分 类 账 默认 “| 证 日 期 分 类 | 计 
分 类 账 | 分 类 账 是 记 账 日 期 账 默认 记 “| 记 账 
减少 减少 账 日 其 
000102 | 52- 商 务 旅行 承诺 Xx Xx B- 过 账 /凭证 日 期 X 
000102 54- 发 票 Xx B- 过 账 / 凭 证 日 期 X 
000102 57- 付 款 B- 过 账 /凭证 日 期 X 
000102 57- 付 款 FMAK B- 过 账 /凭证 日 期 
000102 | 58- 预 付 定金 请 求 X B- 过 账 / 凭 证 日 期 X 
000102 60- 预 制 任 证 Xx B- 过 账 / 凭 证 日 期 X 
000102 61- 预 付 定金 X B- 过 账 / 凭 证 日 期 X 
000102 61- 预 付 定金 ”|AZUM X B- 过 账 /凭证 日 期 X 
000102 64- 基 金 转移 Xx B- 过 账 /凭证 日 期 X 
000102 65- 基 金 承诺 X X B- 过 账 /凭证 日 期 X 
000102 66- 转 账 过 账 X B- 过 账 /凭证 日 期 X 
6B- 澄 清 工作 
00102 
9 清单 FI-CA 
000102 80- 基 金 冻结 Xx B- 过 账 /凭证 日 期 X 
000102 81- 基 金 储 备 X Xx B- 过 账 /凭证 日 期 Xx 
000102 | 82- 基 金 预先 承诺 X Xx B- 过 账 /凭证 日 期 X 
000102 83- 收 入 预测 xX Xx B- 过 账 /凭证 日 期 Xx 
000102 83- 收 入 预测 “|SDOR X X B- 过 账 / 凭 证 日 期 X 
ER B- 过 账 / 
000350 50- 购 买 申 请 X X 人 X 
元 址 期 
本 B- 过 账 / 
000350 | 51- 采 购 订 单 X X 伍 X 
tuL 期 
a B- 过 由 
000350 | 52- 商 务 旅行 承诺 X X pa X 
元 让 期 
BS 、 B- 过 由 
000350 54- 发 票 X X X B- 过 账 /凭证 日 期 fa X 
LU 次 
000350 57- 付 款 X F- 到 期 日 Xx 
000350 57- 付 款 FMAK X Xx F- 到 期 日 
000350 | 58- 预 付 定金 请 求 X Xx B- 过 账 / 凭 证 日 期 X 
i 、 B- 过 账 / 
000350 | ”60- 预 制 凭证 x x x X |B- 过 账 /凭证 日 期 | B- 过 账 / | x 
元 人 期 
000350 61- 预 付 定金 X B- 过 账 / 凭 证 日 期 X 
000350 61- 预 付 定金 ”|AZUM X B- 过 账 /凭证 日 期 X 
、 B- 过 账 / 
000350 | ”64- 基 金 转移 x x B- 过 账 /凭证 日 期 | pow | X 
元 址 期 
B- 过 账 / 
000350 65- 基 金 承 详 X X 、 X 
hs 凭证 日 期 
B- 过 骨 
000350 | ”66- 转 账 过 账 X X -过 账 /凭证 日 期 Pr 1 X 
J ps 


了 78 


( 续 ) 


承诺 预算 
续 后 续 
Ee 全 | 更 新 付款 更 新 承诺 付款 预算 9A | 9B-_ 过 账 / 任 非 统 
参数 值 类 型 事务 预算 9A | 预算 9B 算 风光 和 C9BY 分 类 账 默 认 “| 证 日 期 分 类 | 计 
分 类 账 | 分 类 账 RS 记 账 日 期 账 默认 记 “| 记 账 
减少 减少 账 日 其 
6B- 澄 清 工作 
000350 清单 FCCA X X F- 到 期 日 
一 过 则 
000350 | ”80- 基 金 冻结 X X B- 过 账 /凭证 日 其 ja X 
一 过 则 
000350 | ”81- 基 金 储备 X X 
一 过 则 
000350 | 82- 基 金 预先 承诺 X X 1 X 
000350 83- 收 入 预测 Xx X B- 过 账 / 凭 证 日 期 X 
000350 83- 收 入 预测 ”|SDOR Xx X B- 过 账 /凭证 日 期 


由 此 可 知 ，000102 参数 的 值 类 型 57 不 更 新 9A 和 9B 分 类 账 ， 它 的 值 类 型 54 ( 即 发 票 ) 
没有 后 续 抵 减 的 操作 业务 ， 即 意味 着 在 付款 阶段 不 会 再 更 新 预算 消耗 分 类 账 了 ， 同 时 值 类 型 
57 不 更 新 9A/9B 分 类 账 的 值 ， 也 就 是 说 它 是 基于 发 票 更 新 的 预算 控制 。 在 实施 前 要 确保 启 
用 的 预算 分 类 (9F、9G) 和 更 新 参数 相 匹 配 。 在 目前 我 国企 业 的 大 多 数 的 预算 控制 业务 中 ， 
比较 适用 的 是 启用 9F 支付 预算 与 参数 000100、000101、000102 相 匹配 ， 如 配置 案例 中 的 
000101 参数 。 虽 然 SAP ERP 系统 中 提供 了 内 置 的 更 新 参数 来 控制 预算 消耗 分 类 账 的 更 新 ， 
但 用 户 如 有 特殊 需要 ， 可 在 表 FMUP00、FMUP01 中 复制 已 有 参数 ， 来 进行 调整 修改 为 适合 
自己 的 参数 。 

2) 覆盖 更 新 参数 文件 

覆盖 标准 更 新 参数 中 的 相关 设置 ， 如 岁 7. 1-3 所 示 。 

丙 成 议 图 ”> 证 圭 疮 攻 类 型 "， 奔放 集 的 性 览 
多 国 略 目 区 节 鸭 怕 芹 匠 
对 话 结构 | 


”名 -> 通过 价值 类 型 
” 回 -> 通过 更 新 珍 数 文件 


| 更 新 简介 | 时 类 型 业务 事务 
oo00101 50| 
| | 


Doolol 1 
ai | 重新 潼 介 la 
， 铝 -> 通过 价值 类 型 [oO 
， 门 -> 通过 更 新 参数 文件 上 Ss 
打开 文件 夹 】 北 务 事务 


选 上 ， 代 表 预 算 消耗 的 
记 账 为 统计 性 ， 其 没有 
预算 可 用 性 控制 。 一 般 
| 情况 下 不 用 选择 

付 敦 预算 | 
口 过 账 日 期 

| O 到 MM 


| [fT 
口 基 于 期 间 
回 基于 会 计 年 度 


图 7.1-3 
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不 动产 付款 预算 的 跟踪 : 

(1) 基于 期 间 : 要 求 与 基于 “过 账 日 期 ”一 起 使 用 ， 当 值 类 型 的 FM 预算 消耗 记 账 修 
改变 化 时 ,例如 这 里 采购 订单 修改 金额 后 ， 预 算 消 耗 金额 发 生变 化 ，FM 和 凭证 会 记录 基于 期 
间 的 预算 消耗 变化 金额 。 例 如 ， 采 购 订 单 凭证 日 期 为 1.1 (1 月 1 日 ), 金额 为 10.00， 当 
2.1 (2 月 1 日 ) 进行 了 金额 修改 变 为 11.00 后 ， 则 FM 预算 消耗 的 基金 管理 凭证 记录 如 下 : 

1.1 ”51 初始 10.00 

2.1 51 更 改 1.00 

(2) 基于 会 计 年 度 : 与 基于 期 间 的 记录 不 同 ， 当 跨年度 的 FM 预算 凭证 修改 变化 时 ， 才 
记录 更 新 变化 。 通 常 在 跨年度 修改 前 需要 将 这 些 预算 的 承诺 消耗 结 转 到 下 一 年 度 。 

本 配置 案例 里 ， 一 般 认 为 采购 申请 和 采购 订单 的 预算 消耗 记 账 应 以 交 货 日 期 比较 合理 
(而 不 是 凭证 日 期 ) ， 因 此 需要 修改 原 000101 参数 值 类 型 50/51 的 预算 消耗 记 账 日 期 为 交 货 
日 期 。 

3) 其 他 设置 

多 条目 圈 国 人 哆 册 轩 畔 


财务 管理 范围 2800| BestRun China 

GRJTR 更 新 | | 硬 转 屋 | 税 疏 显 示 

O 〇 MMRUV 搞 收 做 物 团 使 用 地 i | 加 六 科 让 

O 〇 MM 发 标 收 口 使 用 发 Da 和 
回收 货 和 发 村 | 口 分 离 税 

| 

EE En 

口 公 使 用 实际 成 本 扩 刘 时 人 货币 类 型 /评估 视图 | 副 回 公司 代码 货币 
请 本 订单 要 成 

门 职 消 激活 更 新 © 

而 荔 室 计 集成 

口 调整 税收 显示 

图 7.1-4 
Q@ CGR/AIR 更 新 : 


MMRUY 接收 货物 : 收 货 记 账 时 ，PO 的 预算 消耗 被 释放 并 转移 到 收 货 凭证 的 FM 预算 
消耗 上 ， 在 发 票 校 验 记 账 时 ， 收 货 产生 的 FM 预算 消耗 不 会 再 次 转移 到 发 票 上 ， 只 有 发 票 与 
收 货 间 的 金额 差 会 形成 新 的 FM 消耗 赁 证， 并 同时 调整 PO 上 的 预算 承诺 消耗 。 

MM 发 票 收据 : PO 的 收 货 人 账 ，PO 上 的 预算 承诺 消耗 不 会 进行 释放 并 转移 到 收 货 凭证 
的 实际 消耗 上 。 发 票 校 验 时 ，PO 上 的 预算 承诺 消耗 会 释放 并 转移 到 发 票 的 FM 预算 消耗 凭 
证 上 ( 值 类 型 54)， 发 票 与 收 货 间 的 金额 差 会 形成 新 的 FM 消耗 凭证 ， 并 同时 调整 PO 上 的 
预算 承诺 消耗 。 

收 货 和 发 票 : PO 的 收 货 人 账 ， 原 PO 上 的 预算 承诺 消耗 会 被 释放 并 转移 到 收 货 凭证 的 
FM 预算 消耗 凭证 上 ， 值 类 型 为 54 (发 票 ) 。 发 票 校 验 时 ， 收 货 任 证 上 FM 预算 承诺 消耗 会 
释放 并 转移 到 发 票 的 FM 预算 消耗 凭证 上 ( 值 类 型 54)， 发 票 与 收 货 间 的 金额 差 会 形成 新 的 
FM 消耗 凭证 ， 并 同时 调整 PO 上 的 预算 承诺 消耗 。 

以 本 配置 案例 FM 更 新 参数 000101 为 例 说 明 业 务 场 景 ，1.1 (1 月 1 日) 创建 采购 订单 
金额 10.00, 1.10 (1 月 10 日 ) 收 货 10.00, 1.31 (1 月 31 日 ) 发 票 校 验 入账 11.00，2. 10 
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(2 月 10 日 ) 对 发 票 付款 ， 三 个 设置 的 结果 见 表 7.1-3 (加 下 面 线 字样 为 每 一 步 操作 后 的 
变化 ) 。 


表 7.1-3 

操作 步 又 MMRUY 接收 货 MM 发 票 收据 收 货 和 发 票 

1. 建立 PO- 交 | PO 的 FM 预算 消耗 : PO 的 FM 预算 消耗 : PO 的 FM 预算 消耗 : 
货 到 期 日 1.1 1.1 51- 初 始 ”10.00 1.1 51- 初 始 ”10.00 1.1 51- 初 始 ”10.00 
1) PO 的 FM 预算 消耗 ; 1) PO 的 FM 预算 消耗 : 

XID XIDA 

2. 1. 10 收 货 - Ee | Vt 1) PO 的 FM 预算 消耗 2 0 
收 化 记 账 1.1 51- 减 少 -10.00 11 51- 初 始 ”10.00 1.1 51- 减 少 -10.00 
Ee 2) 收 货 入 账 的 预算 消耗 2) 收 货 入 账 的 预算 消耗 
1.10 ” 54- 初始 ”10. 00 1.10 54- 初 始 ”10.00 


1) PO 的 FM 预算 消耗 : 

1) PO 的 FM 预算 消耗 : 有 1.1 51- 初 始 10.00 
页 算 消耗 ， 

Se 0.00 1) PO 的 FM 预算 消耗 : 11 51- 减少 -10 00 


el 1.1 51- 初 始 ”10.00 

1.1 51- 减 少 -10.00 1.1 51- 减 少 -1.00 
1.1 

两 | 


1.1 51- 减 少 -10.00 


3. 1. 31 发 票 校 51- 减 少 -1.00 0 1.1 51- 调 整 1.00 
验 记 账 ， 金 51- 调 整 。 1.00 ee 2) 收 货 人 账 的 预算 消耗 
客 代入 账 的 预算 消 ; 5 HE : AAA . 
额 11. 00 2) 收 货 入账 的 预算 消耗 2) 发球 松 验 的 预 代 消 慧 1.10 54- 初始 10.00 


1.10 354- 初始”10.00 1.31 534- 减少 -10.00 
ee 1.31 54- 初 始 ”10.00 Ee - SE 
3) 发票 校 验 的 预算 消耗 0 人 3) 发 票 校 验 的 预算 消耗 
1.31 54- 初 始 1.00 : : 1.31 54- 初 始 ”10.00 
1.31 54- 初 始 1. 00 


ce 1) PO 的 FM 预算 消耗 : 1) PO 的 FM 预算 消耗 : 
1) PO 的 FM 预算 消耗 : ) We ) 0 
i 1.1 51- 初 始 ”10.00 1.1 51- 初 始 10.00 
， 人 1.1 51- 减 少 -10.00 1.1 51- 减 少 -10.00 
1.1 51- 减 少 -10.00 、 
1.1 51- 减 少 -1.00 1.1 51- 减 少 -1.00 
1.1 51- 减 少 -1.00 、 s 
1 1 51- 调 整 1 06 1.1 51- 调 整 1.00 1.1 51- 调 整 1. 00 
4. 2. 10 发 票 付 ty i 2) 发 票 校 验 的 预算 消耗 2) 发 票 校 验 的 预算 消耗 
A 2) 收 货 入 账 的 预算 消耗 fo 
款 ， 金 额 11. 00 人 0 1.31 54- 初 始 ”10.00 1.31 54- 初 始 ”10.00 
. 一 小 口 站 EE 5 
" 1.31 54- 初 始 1.00 1.31 54- 初 始 1.00 
| ee 2.10 54- 减 少 -10.00 2.10 54- 减 少 -10.00 
. ee . 2. 10 ” 54- 减少 -1.00 2.10 54- 减少 -1.00 
2.10 54- 减 少 -1.00 一 = 
2 10 37 已 全 1.00 2.10 57- 已 付 10.00 2.10 57- 已 付 10.00 
— : 2.10 57- 已 付 1.00 2.10 57- 已 付 1.00 


1) PO 的 收 货 入 账 , 原 PO 上 | 1) PO 的 收 货 入 账 ，PO 上 的 | 1) PO 的 收 货 入账 , 原 PO 上 
的 预算 承诺 消耗 会 被 释放 并 转移 | 预算 承诺 消耗 不 会 进行 释放 并 转 | 的 预算 承诺 消耗 会 被 释放 并 转移 


到 收 货 凭证 的 FM 预算 消耗 凭证 | 移 到 收 货 任 证 的 实际 消耗 到 收 货 凭证 的 FM 预算 消耗 凭证 
上 ， 值 类 型 为 54 (发票 ) 2) 发 票 校 验 时 ，PO 上 预算 承 | 上 ， 值 类 型 为 54 (发 票 ) 


2) 发 票 校 验 时 ， 收 货 产生 的 | 诺 消 耗 会 释放 并 转移 到 发 票 的 FM| 2) 发 票 校 验 时 ， 收 货 凭 证 上 
FM 预算 消耗 不 会 再 次 转移 到 发 预算 消耗 凭证 上 ( 值 类 型 54), | 的 FM 预算 承诺 消耗 会 释放 并 
票 上 ， 只 有 发 票 与 收 货 间 的 金额 发 票 与 收 货 间 的 金额 差 会 形成 新 | 移 到 发 票 的 FM 预算 消耗 凭证 


Fr 并 


说 明 差 会 形成 新 的 FM 消耗 凭证 ， 并 的 FM 消耗 任 证 ， 并 同时 调整 PO|( 值 类 型 54) ， 发 票 与 收 货 间 的 
同时 调整 PO 上 的 预算 承诺 消耗 【上 的 预算 承诺 消耗 金额 差 会 形成 新 的 FM 消耗 赁 


3) 支付 清 账 时 ,会 将 发 票 凭 。 3) 支付 清 账 时 ， 会 将 发 票 凭 | 证 ， 并 同时 调整 PO 上 的 预算 承 
证 上 的 FM 预算 消耗 作 54 (发 | 证 上 的 FM 预算 消耗 作 54 (发 | 诺 消耗 
票 ) 的 减少 ， 同 时 增加 57 ( 付 | 票 ) 的 减少 ， 同 时 增加 57 ( 付 | 3) 支付 清 账 时 ,会 将 发 票 凭 
款 ) 的 预算 消耗 款 ) 的 预算 消耗 证 上 的 FM 预算 消耗 作 54 (发 
票 ) 的 减少 ， 同 时 增加 57 ( 付 
款 ) 的 预算 消耗 


3 了 27 


( 续 ) 
操作 步 又 MMRUYV 接收 货 MM 发 票 收据 收 货 和 发 票 


结论 : 由 于 发 票 记 账 时 ， 收 货 | 结论 : 收 货 记 账 时 不 产生 FM| 结论 : 由 于 预算 消耗 在 PO 一 
上 记录 的 预算 消耗 不 会 转移 到 发 | 预算 消耗 (54 发 票 ， 属 于 实际 | 收 货 一 发 票 校 验 一 付款 的 每 一 环 
票 上 ， 发 票 上 只 记录 了 收 货 与 发 | 型 ) ， 由 于 未 清 PO 上 的 承诺 消耗 | 节 都 将 上 一 环节 占用 的 预算 释放 
票 间 金 额 差 形 成 的 预算 消耗 ， 在 | 通常 会 在 年 度 结 转 到 下 一 年 度 , | 并 转 到 本 环节 ， 并 最 终 至 付款 阶 
发 票 付款 清 账 时 ， 只 有 发 票 任 证 | 如果 企 业 有 经 营 预算 控制 (通常 | 段 。 如 果 企 业 既 要 有 经 营 预算 的 
上 的 FM 预算 消耗 会 转移 为 付款 | 基于 发 票 ) 下 形成 的 费用 、 采 购 | 控 制 又 要 反映 预算 的 付款 情况 ， 
类 的 预算 消耗 ， 只 适用 于 基于 发 | 支出 暂 估 记 账 ， 由 于 没有 发 票 记 | 可 建议 FM 更 新 参数 为 000101 时 
说 明 票 的 预算 消耗 报表 ， 不 适用 于 基 | 账 ， 不 会 反映 在 当前 年 度 预算 消 | 设 此 选项 如 果 更 新 参数 为 
于 付款 的 报表 。 当 FM 范围 的 更 | 耗 中 ， 造 成 经 营 预 算 中 的 采购 、|000102 时 设 此 选项 没有 意义 ， 因 
新 参数 为 000102 时 ， 可 设置 这 个 | 费用 支出 数据 不 正确 ， 因 此 在 有 | 为 000102 参数 不 更 新 预算 消耗 


选项 经 营 预算 控制 的 情况 下 不 能 选择 | 分 类 账 到 付款 阶段 。 如 果 只 有 经 
此 设置 营 预 算 的 ， 会 产生 多 余 的 FM 预 


算 消 耗 记 录 ( 收 货 一 发 票 一 付 
款 ) ， 建 议 使 用 000102 更 新 参数 


@) 结 转 层 : 使 用 承诺 。 

当 勾 选 时 ， 则 意味 着 预算 消耗 分 类 账 中 的 未 清 承 诺 消耗 (如 采购 申请 、 采 购 订 单 、 专 
项 指定 资金 等 ) 在 年 底 时 可 以 结 转 到 下 一 年 度 ， 结 转 后 本 年 度 承 诺 消耗 结 清 ， 下 一 年 度 自 
动 结 转 上 一 年 度 转 过 来 的 承诺 消耗 。 对 预算 年 度 消耗 报表 来 讲 ， 一 般 不 包含 未 清 的 预算 承诺 
消耗 ， 所 以 通常 这 里 是 需要 勾 选 。 通 常 建议 在 年 底 的 时 候 对 专项 资金 凭证 中 的 未 清 承 诺 消 耗 
采取 设置 “完成 ”来 结 清 (事务 码 FMRE_SERLK\FMRE_KERLK)， 年 底 对 未 清 的 采购 申 
请 、 采 购 订 单 由 于 有 后 续 业 务 操作 ( 转 PO、 收 货 、 发 票 校 验 等 )， 因 此 需要 结 转 到 下 一 年 
度 ， 结 转 的 时 候 注意 下 一 年 度 要 持 有 足够 的 预算 。 

@) 结 转 层 : 使 用 发 票 。 

当 勾 选 时 ， 代 表 年 底 可 将 预算 消耗 中 的 值 类 型 为 发 票 的 结 转 到 下 一 年 度 ， 结 转 后 上 一 年 
度 的 预算 消耗 结 零 ， 下 一 年 度 自动 结 转 上 一 年 度 的 预算 消耗 。 一 般 情况 来 讲 ， 只 要 年 度 预算 
消耗 报表 需 包 含 来 自发 票 的 实际 消耗 (如 经 营 预 算 ) ， 不 是 全 部 只 看 预算 消耗 一 定 要 到 付款 
阶段 的 ， 通 常 不 用 选择 。 注 意 ， 如 果 不 选 ， 则 对 发 票 跨年度 付款 时 ， 一 定 要 设置 与 f 集成 
配置 中 的 “定义 支付 传输 设置 ”里 的 “取消 激活 会 计 年 度 更 改 检查 ” (配置 路 径 为 SPRO 一 
公共 部 门 管理 一 基金 管理 政体 一 实际 和 承诺 更 新 /集合 一 集成 一 定义 支付 传输 设置 ) 。 

@ 税收 显示 : 主要 针对 进项 税 和 销 项 税 的 预算 消耗 记 账 设置 。 

净 税 收 : 税收 科目 记 账 行 上 的 承诺 项 目的 金融 业务 + 类 别 , 不 为 30+2 或 30+3 时 ， 不 更 
新 预算 消耗 分 类 账 。 反 之 ， 则 统计 性 (无 论 承 诺 项 目 是 否 为 统计 性 ) 的 更 新 预算 消耗 分 类 
账 (无 预算 控制 )， 税 收 记 账 的 预算 消耗 的 FM 科目 分 配 的 基金 和 基金 中 心 来 自任 证 上 有 税 
行 项 目的 基金 和 基金 中 心 ， 如 果 存 在 多 个 有 税 行 项 目 ， 则 按照 多 个 税 行 项 目的 基金 和 基金 中 
心 来 拆 分 金额 。 

总 税收 : 税收 科目 记 账 行 上 的 承诺 项 目的 金融 业务 + 类 别 , 不 为 30+2 或 30+3 时 ,不 更 
新 预算 消耗 分 类 账 。 反 之 ， 税 收 记 账 的 预算 消耗 的 FM 科目 分 配 的 承诺 项 目 、 基 金 和 基金 中 
心 来 自任 证 上 有 税 行 项 目的 承诺 项 目 、 基 金 和 基金 中 心 ， 如 果 存 在 多 个 有 税 行 项 目 ， 则 按照 
多 个 税 行 项 目的 承诺 项 目 、 基 金 和 基金 中 心 来 拆 分 金额 。 通 常 在 采购 支出 的 控制 中 要 按照 合 
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税金 额 来 做 预算 并 控制 时 会 选用 此 选项 ， 比 如 对 固定 资产 的 购置 是 采用 含 进 项 税 的 预算 及 预 
算 控 制 ， 需 要 勾 选 上 ， 然 后 在 固定 资产 购置 业务 发 生 时 有 进项 税 税 码 ， 进 项 税 最 后 的 预算 消 
耗 会 跟着 固定 资产 购置 业务 的 FM 科目 分 配 ， 也 就 是 说 进项 税 的 预算 消耗 进入 到 固定 资产 的 
预算 中 。 
分 离 税 : 基本 与 净 税 收 一 样 ， 但 当 税收 科目 记 账 预算 到 预算 消耗 分 类 账 时 ， 不 再 为 统计 
性 的 记 账 (除非 税 科 目 行 上 的 承诺 项 目 为 统计 性 的 承诺 项 目 ) 。 
举例 说 明 ， 收 到 供应 商 发 票 一 张 ， 含 税金 额 为 234.00， 基 金 费 用 A 不 含 税 为 100. 00， 
费用 B 不 含 税 为 100. 00， ee 
借 : 费用 A 100.00 ”承诺 项 目 A + 基金 中 心 A + 基金 
费用 B 100.00 ”承诺 项 目 B+ 基金 中 心 B + 基金 
进项 税 34. 00 承诺 项 目 :? 
贷 : 应 付 账 款 234. 00 


税 科 目 记 账 行 上 的 承诺 项 目 不 同 情况 下 ， 选项 的 结果 见 表 7. 1-4。 
表 7.1-4 
凭证 的 FM 预算 消耗 凭证 
设置 选项 说 明 
不 是 : 30+(2、3) 类 型 30+(2 .3) 类 型 


基金 A 基金 中 心 A 承诺 项 目 A 100.00 | 税 科目 记 账 行 的 承诺 项 目 金 
金 A ”基金 中 心 A 承诺 项 | 基金 A 基金 中 心 A 承诺 项 目 B ”100.00 | 融 业 务 为 30 时 ， 产生 统计 性 


净 税收 目 A 100.00 基金 A ”基金 中 心 A 税 承诺 项 目 ”17.00 | 预算 消耗 记 账 ， 金额 按照 凭证 
金 A ”基金 中 心 A 承诺 项 |( 统 计 性 ) 上 有 税 科目 行 的 基金 、 基 金 中 
目 B 100.00 基金 B 基金 中 心 B 税 承诺 项 目 17.00| 心 比例 来 拆 分 。 反 之 ， 无 预算 
(统计 性 ) 消耗 记 账 
税 科目 记 账 行 的 承诺 项 目 金 
金 A ”基金 中 心 A 承诺 项 | ”基金 A 基金 中 心 A 承诺 项 目 A 100.00 | 融 业 务 为 30 时 ， 产 生 预 算 消 
总 税收 | 目 A 100.00 基金 A 基金 中 心 A 承诺 项 目 B 100. 00 | 耗 记 账 ， 金 额 按照 任 和 证 上 有 税 
一 基金 A， 基金 中 心 A 承诺 项 | 基金 A 基金 中 心 A 承诺 项 目 A 17.00 | 科目 行 的 承诺 项 目 、 基 金 、 
目 B 100.00 基金 B 金 中 心 B 承诺 项 目 B 17.00 | 金 中 心 比例 来 拆 分 。 反 之 ， 无 
质 算 消 耗 记 员 
税 科 目 记 账 行 的 承诺 项 目 金 
金 A 基金 中 心 A 承诺 项 | ”基金 A 基金 中 心 A 承诺 项 目 A 100.00 | 融 业 务 为 30 时 ， 产 生 预 算 消 
分 离 税 目 A 100.00 基金 A ”基金 中 心 A 承诺 项 目 B 100. 00 | 耗 记 账 ， 金额 按照 凭证 上 有 税 
基金 A ”基金 中 心 A 承诺 项 | 基金 A 基金 中 心 A 税 承 诺 项 目 17.00 | 科目 行 的 基金 、 基 金 中心 比 例 
目 B 100.00 基金 B 金 中 心 B 税 承诺 项 目 17.00 | 来 拆 分 。 反 之 ， 无 预算 消耗 
记 册 


如 果 需 要 将 FM 基金 凭证 中 的 FM 科目 分 配 中 的 其 他 账户 分 配 要 素 ， 比 如 基金 计划 程序 
等 也 派生 到 税 科目 的 预算 消耗 凭证 上 ， 需 要 做 以 下 处理 ; 

第 一 : 激活 三 凭 证 的 分 拆 ， 并 为 凭证 分 解 特性 加 上 相应 的 账户 分 配 要 素 字 段 ， 如 下 : 

配置 路 径 为 SPRO 一 财务 会 计 (新 ) 一 总 账 会 计 〈 新 ) 一 业务 交易 一 凭证 拆 分 一 定义 总 账 
会 计 核算 的 赁 a De 

将 相应 的 FM 账户 分 配 要 素 的 字段 增加 到 总 账 凭证 的 拆 分 特性 中 去 。 

第 二 : 取消 这 些 新 加 的 凭证 拆 分 特性 字段 的 税 分 配 。 

ne 


3 了 23 


字段 类 型 日 


| 总 分 类 帐 的 储 证 分 解 特征 


ee 零 余额 青 算 … 合作 字段 .强制 字段 
[JBUDGET_PD 预算 *. ~ | 问 口 FEUDGET FI 加 


FIPOS 承诺 项 目 > 全 口 


GEBER 基金 了 | | 回 [ PGEBER 


| 
ODIO 


GSBER 业务 范围 vv 人 M 口 PARGB 
easoRE 基金 计划 | 加 。 口 
加 FRCTR 利润 中 心 | 回 OPPRCTR [ 
| SECMENT 段 | 回 口 PSEGHENT [ 
图 7.1-5 
A 取消 “分 本 到 税收 ” 
| 分解 损 益处 理 的 特征 
__ 字段 现金 折扣 。 已 实现 汇率 .… 已 评估 汇率 差异 | 处罚 收 本 到 税收 | 
BUDGET FD = 区 v 加 v | 
CC_ACCOUNT ™ YY 区 yj 四 | 图 
FIPOS > v 罗 yj] 四 | 口 
GEBER ~ 国 v 可 加 Lm | 
GSBER 四 四 四 四 | 口 
ENBELNR El YY v J| 四 | 属 
EC 


图 7. 1-6 


第 三 : 更 多 关于 总 账 赁 证 拆 分 的 配置 在 这 里 不 再 展开 来 计 ， 可 自行 参考 SAP 相关 文档 。 

加 仅 使 用 实际 成 本 控制 对 象 ， 当 勾 选 时 ， 传 送 到 FM 集成 派生 推导 生成 FM 科目 ， 在 
Co 中 记 账 为 统计 性 ， 其 成 本 对 象 不 包含 在 推导 源 中 。 比 如 使 用 了 统计 性 的 内 部 订单 、WBS 
记 账 时 ， 在 FM 记 账 地 址 衍生 推导 初始 数据 中 ， 订 单 、WBS 的 值 为 空 ， 即 不 作为 推导 源 数 
据 。 通 常情 况 下 ， 不 匀 选 

@ 销售 订单 集成 “取消 激活 更 新 " ， 当 勾 选 时 ， 代 表 销 售 订单 过 程 不 产生 FM 基金 管理 
凭证， 即 没有 预算 承诺 消耗 的 更 新 。 通 常 不 义 选 。 

4) 为 实际 事务 定义 编号 范围 

为 FM 基金 管理 凭证 即 预算 消耗 赁 证) 设置 编号 范围 段 ， 如 图 7. 1-7 所 示 。 


组 竹 亲 矿 : 缩 号 交大 科 家 FM - 优 证 ， 子 册 农 2800 


尼 尼 | 
| 号 起 把 编 S | 喜 止 编 .编号 范围 状态 外 部 | 
国名 1000000000 | 000000329 口 


图 7.1-7 


5) 为 FM 范围 分 配 编号 范围 
为 FM 范围 的 基金 管理 凭证 分 配 编号 范围 段 ， 如 图 7. 1-8 所 示 。 


”更 成 斑 图 "六 FM 志 大 人 上 蚤 去 编号 开导 问 腰 "万 训 和 亨 徐 监 


多 哆 斩 怕 
[财务 管理 范围 [ 风 务 管 理 范围 名 称号 码 范围 编号 
图 ?ao BestRun China 01 


图 7.1-8 
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7.2 金融 业务 和 值 类 型 的 更 新 控制 


在 前 面 讲 到 承诺 项 目 主 数据 中 的 金融 业务 ， 有 预算 控制 承诺 项 目的 金融 业务 为 30，SAP 
ERP 系统 中 另外 还 提供 了 一 些 技术 性 的 金融 业务 。 在 FT 凭证 记 账 时 ， 由 于 凭证 行 项 目的 复 
林 性 ， 会 造成 凭证 上 各 个 行 项 目的 承诺 项 目 各 不 相同 ， 生 成 FM 基金 管理 凭证 时 ， 其 值 类 型 
也 不 一 样 。 


7.2.1 FM 基金 管理 凭证 的 值 类 型 


FM 的 更 新 参数 主要 是 由 参数 下 各 个 值 类 型 的 更 新 设置 来 决定 的 ， 前 面 列举 了 常用 更 新 参 
数 的 各 个 值 类 型 的 更 新 参数 设置 。 各 个 值 类 型 代表 了 不 同 的 业务 ,在 FM 中 值 类 型 主要 见 
表 7.2.1-1。 


表 7.2.1-1 

值 类 型 描 述 
50 购买 申请 
51 采购 订单 
52 商务 旅行 承诺 
54 发 票 
57 付款 
58 预付 定金 请 求 
60 预制 凭证 
61 预付 定金 
64 基金 转移 
65 车 金 承 诺 
66 转账 过 账 
80 基金 冻结 
81 基金 储备 
82 基金 预先 承诺 
83 收入 预测 
95 第 二 成 本 过 账 (C0) 


7.2.2 FI 凭证 中 承诺 项 目 金 融 业 务 和 值 类 型 的 更 新 


会 计 任 证 记 账 时 ， 只 有 人 金融 类 别 为 30 的 承诺 项 目 才 会 产生 FM 基金 管理 凭证 ( 即 预算 
消耗 凭证 ) ， 并 同步 更 新 预算 消耗 分 类 账 9A 或 9B ， 但 在 会 计 和 凭证 行 项 目 上 的 承诺 项 目 除了 
金融 为 30 以 外 ， 还 有 其 他 的 ， 如 上 面 讲 到 的 40、50、60、80、90 等 ， 在 FM 的 更 新 参数 基 
于 付款 情况 下 〈 即 更 新 参数 必须 能 记录 更 新 到 付款 阶段 ) ， 如 更 新 参数 为 000101， 其 更 新 如 
7.2.2-1 所 示 。 

如 果 对 付款 预算 需要 记录 反映 到 付款 阶段 ， 通 常 建议 激活 在 线 值 更 新 ， 这 样 保证 在 收 付 
款 清 账 ， 或 者 事后 对 发 票 集中 清 账 时 ， 能 有 效 对 原 发 票 上 的 基金 管理 任 证 中 记录 的 预算 消耗 
进行 及 时 正确 的 更 新 并 反映 到 付款 阶段 。 
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7.2.3 


和 事务 AZBU， Ls 
代表 预付 


对 发 票 执行 收 付款 清 账 。 要 求 激活 在 0 
线 支付 更 新 或 执行 FMF0， 二 者 只 能 有 90 


一 种 


54 发 村 -减少 
57 付 款 


图 7.2.2-1 


总 账 科目 对 应 承诺 项 目 金融 业务 和 类 别 


基于 前 面 林 凭证 中 的 承诺 项 目的 金融 业务 对 FM 预算 消耗 的 值 类 型 的 更 新 控制 ， 在 付 
款 预 算 且 需 将 预算 消耗 记录 反映 到 付款 阶段 时 ,一 般 情况 下 总 账 科目 和 承诺 项 目 对 应 见 


表 7.2.3-1。 
表 7.2.3-1 
i 承诺 项 目的 承诺 项 目的 二 
总 账 科目 金融 业务 类 别 备注 说 明 
收入 类 科目 30 2 
费用 类 科目 30 3 
GRIR 科目 40 3 
备 抵 清 账 科目 50 3 或 2 
现金 银行 存款 类 科目 90 1 
银行 清 账 科 目 80 3 或 2 
应 收 票 据 类 科目 30 2 
应 收 款 类 科目 60 2 
应 付 票据 类 科目 80 3 
应 付款 类 科目 60 3 
| 进项 税 有 预算 消耗 或 控制 需求 时 设置 ， 反 之 设 为 
进项 税 科 目 30 3 50+3 即 可 
Ne 销 项 税 有 视 为 收入 的 预算 需求 时 设置 ， 反 之 设 为 
销 项 税 科目 30 2 50+3 即 可 
库存 采购 需要 进行 采购 支出 预算 控制 时 设置 ， 反 之 
库存 科目 30 3 设 为 5043 
价格 差异 30 3 通常 跟随 着 库存 科目 走 
司 定 资产 类 科目 30 3 固定 资产 有 购置 支出 预算 控制 需求 时 
司 定 资产 类 科目 30 2 固定 资产 销售 有 收入 预算 需求 时 
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这 里 只 是 列举 了 一 般 情况 下 各 个 总 账 科 目 对 应 的 承诺 项 目 类 别 ， 但 企业 在 实际 使 用 时 ， 
由 于 业务 情况 复杂 ， 同 样 的 操作 ， 但 分 属 的 业务 情况 不 一 样 ， 可 能 有 的 需要 控制 有 的 不 需要 
控制 ， 比 如 同样 的 原材料 购置 ，A 类 材料 需要 预算 的 采购 控制 ， 但 B 类 却 不 需要 ， 针 对 这 类 
复杂 情况 ， 只 能 在 各 模块 与 FM 集成 时 的 FM 科目 分 配 的 派生 规则 中 根据 具体 条 件 来 判断 并 
设置 正确 的 承诺 项 目 。 总 之 ， 以 上 设置 只 是 一 般 情 况 下 的 建议 ， 大 多 数 情况 下 ， 只 有 非常 明 
确 的 科目 的 承诺 项 目 ， 才 会 在 总 账 科 目 里 维护 默认 时 的 承诺 项 目 (如 现金 、 银 行 )， 其 他 情 
况 下 都 在 FM 科目 分 配 的 派生 策略 规则 中 根据 具体 情况 和 条 件 来 定义 。 


7.3 预算 消耗 的 统计 更 新 


从 其 他 模块 集成 到 FM 时 ， 若 承诺 项 目 金 融 业 务 为 30， 生 成 FM 的 基金 管理 凭证 ( 即 预 
算 消 耗 凭证 ) ， 可 以 生成 统计 性 的 记 账 ， 统 计 性 记 账 没有 预算 可 用 性 控制 。 统 计 性 的 预算 消 
耗 记 账 主要 由 以 下 方式 生成 : 

> 承诺 项 目 在 主 数据 中 被 维护 成 了 “统计 性 ”。 

> 在 专项 资金 凭证 (如 基金 承诺 、 基 金 冻 结 、 基 金 储备 ) 中 的 行 项 目 被 标识 为 了 “ 统 

计 性 ”。 

> 在 FM 的 更 新 参数 中 ， 值 类 型 被 标识 为 了 “统计 性 ”。 

> 在 FM 的 更 新 参数 的 覆盖 配置 中 ， 值 类 型 被 标识 为 了 “统计 性 ”。 

配置 路 径 为 SPRO 一 公共 部 门 管理 一 基金 管理 政体 一 实际 和 承诺 更 新 /集合 一 常规 设置 
一 覆盖 更 新 参数 文件 ， 如 图 7. 3-1 所 示 。 

> 在 固定 资产 模块 中 ， 标 识 了 与 预算 无 关 的 资产 事务 类 型 ， 如 下 : 

事务 码 SM30， 表 V_FM_TABW， 如 图 7. 3-2 所 示 。 


FIAA 充 易 数据 : 标识 与 预算 相关 的 


交易 类 型 事务 类 型 名 ET 
下 


hoo 外 部 资产 购置 回 

lol 负 资 产 的 购 轩 口 

| lo3 杂项 成 本 , 非 大 免得 入 税 就 (来 年 ) 口 

国 三 发 票 年 的 付 项 任 i 加 

| lio6 到 联营 公司 的 发 票 年 度 贷 项 作证 已 

三 内 购置 。 可 指 定 资产 事务 类 型 是 否 - 

过 国人 形成 的 作证 不 如 有 承诺 项 上 二 下 
了 人 | 16 购置 - AuC 自 目 为 30 的 记 账 ， 则 生成 的 OD 
2 | 120 货物 收 到 ”预算 消耗 记 账 为 统计 性 加 
人 剧 :2 生产 订单 货物 氛 收 口 
122 自 联营 公司 的 货物 接收 ( 源 ) 回 

出 1so 自 库存 提取 口 

广 面 贷 物 发 出 (内 部 生产 ) 口 

| | 140 未 资本 划 的 意外 成 本 回 
| 国王 当前 年 度 购置 联营 公司 路 公司 间 转移 购 _ 回 
加 交代 日期 国 配 当前 年 度 购置 联 营 公司 跨 公 司 间 转 移 购 - 回 

图 7.3-1 图 7.3-2 
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> 指定 公司 代码 在 MM 模块 中 的 采购 申请 类 型 、 采 购 订 单 类 型 为 统计 性 更 新 。 如 下 : 
配置 路 径 为 SPRO 一 公共 部 门 管理 一 基金 管理 政体 一 实际 和 和 承诺 更 新 /集合 一 集成 一 综 
合 物 料 管理 一 Activate Statistical Updates for MM Documents ， 如 图 7. 3-3 所 示 。 


EE PII 一 ov ra 


和 罗 
对 话 结 构 公司 代码 |2800 
| 
? 
__ Einkaufsbelegtyp | 类 型 | 
F vB a 
图 7.3-3 


> 指定 MM 移动 类 型 与 预算 无 关 ， 如 下 : 
事务 码 OFPBW， 如 图 7.3-4 所 示 。 


类 补 指定 为 与 也 算 无 关 , 记 
多 加 账 时 金融 业务 为 30 的 承诺 项 目 ， 产 
生 统计 性 的 FM 预算 赁 证 


| 移动 类 型 上 与 祷 算 相 Ea 
| | 
国 se | 可 站 


图 7.3-4 


> 激活 了 C0 的 业务 事务 与 FM 模块 的 激活 ， 并 没有 指定 预算 分 配 ， 产 生 预 算 消 耗 的 
FM 基金 管理 凭证 为 统计 性 。 如 下 : 
配置 路 径 为 SPRO 一 公共 部 门 管理 一 基金 管理 政体 一 实际 和 承诺 更 新 /集合 一 集成 一 成 
本 和 项 目 控制 集成 一 选择 集成 业务 事务 ， 如 图 7.3-5 所 示 。 


FM 中 CO 北 务 记录 
财务 管理 范围 业务 预算 分 配 ，， 财务 管理 范围 文本 
| Pso1 ++++ 所 有 事务 口 public Services 
间 


图 7.3-5 


> 使 用 出 口 增强 SAPLFMFA ， 并 在 出 口 增强 函数 EXIT_SAPLFMFA_001 中 ， 增 强 指定 预 
算 消耗 为 统计 性 消耗 。 

> 在 更 新 参数 的 其 他 设置 中 (事务 码 OFUP) 指定 税收 为 “ 净 税 收 ”， 税 收 产生 预算 消 
耗 的 FM 基金 管理 凭证 为 统计 性 。 
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第 8 章 PSM-FM 与 其 他 模块 的 集成 


在 SAP 系统 的 预算 执行 阶段 ， 由 SAP 其 他 模块 与 PSM-FM 模块 进行 集成 ， 生 成 预算 消 
耗 的 基金 管理 凭证 (分 为 承诺 和 实际 消耗 两 种 )，SAP 倡导 对 预算 的 执行 采用 前 置 控制 。 
FM 模块 与 SAP 其 他 模块 的 集成 如 图 8-1 
所 示 。 
各 模块 与 FM 集成 时 ， 通 过 FM 科目 分 配 
派生 策略 规则 来 产生 FM 科目 分 配 ， 形 成 了 
FM 预算 消耗 的 过 账 地 址 ， 并 产生 预算 承诺 消 
耗 或 预算 实际 消耗 的 基金 管理 任 证 。 预 算 消 
耗 最 终 由 PSM-FM-BCS 模块 中 的 可 用 性 控制 
分 类 账 来 进行 预算 的 控制 。 
> 与 FT 集成 主要 有 : 
2 FI-GL 总 账 会 计 
2 FI-AR 应 收 会 计 
2FI-AP 应 付 会 计 
$ FI-AA 固定 资产 

> 与 CO 集成 主要 有 : 
$ KAMV- 手 动 成 本 分 配 
人 $ KOAO0- 订 单 结 
$ KZPI- 实 际 的 期 间 间 接 费 用 
$ RKIB- 实 际 定 期 重 过 账 
$ RKIL- 内 部 作业 分 配 
$ RKIU- 实 际 间 接 费 用 分 挫 
$ RKIV- 实 际 间接 费用 分 配 
2 RKL- 实 际 作 业 分 配 
$ RKU1- 成 本 重 过 账 
人 RKU2- 收 入 重 过 账 

> 与 SD 集成 主要 有 : 
2 销售 订单 
$ 销售 发 票 

> 与 MM 集成 主要 有 : 

采购 申请 
?采购 订单 
2 收 货 


2 发 货 


> 与 HR 集成 主要 有 


3 了 29 


$ 工资 核算 

> 与 Travel 集成 主要 有 : 
2 差 旅 计划 申请 
2 差旅费 用 报销 


8.1 FM 科目 分 配 的 派生 策略 及 更 新 激活 


各 模块 与 PSM-FM 集成 时 ， 需 要 配置 好 其 相应 的 派生 策略 规则 ， 来 产生 正确 的 FM 科目 
分 配 ， 以 决定 是 否 产 生 有 效 的 预算 消耗 的 过 账 地 址 。 派 生 策略 规则 的 制定 非常 重要 ， 通 常 决 
定 了 预算 的 消耗 记 账 是 否 正 确 。 


8.1.1 FM 科目 分 配 派生 策略 规则 配置 
FM 科目 分 配 派 生 策略 规则 配置 如 图 8. 1. 1-1 所 示 。 


~ 公共 部 门 管理 2 公共 部 门 管理 
» 公共 部 门 管理 的 一 般 设置 ， 公共 部 门 管理 的 一 般 设 置 
~ 怠 。 ”基金 管理 政体 7 七 ，。 ”基金 管理 政体 
" 忆 。 “准备 资金 管理 安装 " 忆 。 “准备 资金 管理 安装 
， 车， 。 基本 设置 ， 国 基本 设置 
” 蕊 。 主 数据 ， 忌 。 主 数据 
账户 分 配 要 素 ， 国 。 ”预算 控制 系统 (BCS) 
By。 从 其 他 和 人 分 本 分 和 ee 
- 寺 殊 管理 过 
1) 区 @@ 计生 4 ee 
2)》 世 信 定义 科目 设置 衍生 和 国语 常规 设置 
“ 忆 埠 医 利 在 总 卫 科 目 中 定义 的 承诺 项 目 ] ， 国 。。 基 本 i 村 
* 苹 ， 集成 
， 葬 。。 R/3 内 部 数据 传输 
" 国 候 检查 公司 代码 
3). 国 , 从 聘 活 /不 激活 资金 管理 


图 8.1.1-1 


1) 选择 衍生 步 又 

选择 SAP 系统 中 预定 提供 的 派生 策略 规则 ， 如 图 8. 1.1-2 所 示 ， 在 执行 后 ， 这 些 派 生 
规则 将 被 生成 到 SAP 系统 提供 的 一 个 模板 派生 策略 SAP 中 。 这 仅仅 是 提供 给 用 户 一 个 模板 ， 
至 于 使 用 与 否 或 者 复制 这 个 模板 派生 规则 “SAP” 再 修改 使 用 ， 最 终 取决 于 用 户 对 公司 代码 
分 配 的 派生 策略 。 


向 务 营 理 克 与 绝 重 六 全 工具 - 贾 庆 邦 届 
ai NE 


在 财务 管理 对 象 设置 中 选择 被 使 用 的 预定 的 规则 
承诺 项 目的 成 本 要 素 

成 本 中 心 /成 本 要 素 到 承诺 项 目 /投资 中 心 /基金 /功能 
成 本 中 心 到 承诺 项 目 /投资 中 心 /基金 /功能 

订单 /成 本 中 心 到 头 诺 项 目 /投资 中 心 /基金 /功能 
订单 到 承诺 项 目 /投资 中 心 /基金 /功能 

WBS 要 素 /CE 到 承诺 项 目 / 投 资中 心 /基金 /功能 
WBS 要 素 到 承诺 项 目 /投资 中 心 /基金 /功能 
利润 中 心 /CE 到 承诺 项 目 /投资 中 心 /基金 /功能 

利润 中 心 到 陈 诺 项 目 /投资 中 心 /基金 /功能 


<]'[&]" 


KODARODOODON 


图 8. 1.1-2 
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2) 定义 科目 设置 衍生 
一 般 建 议 一 个 公司 代码 使 用 一 个 派生 策略 。 新 建 一 个 派生 策略 ， 然 后 单 击 贸 按钮 进入 
派生 策略 的 步骤 具体 定义 (前 面 第 4 章 已 讲 过 派生 规则 的 建立 和 使 用 方法 ， 这 里 不 再 重 述 ) 。 


局 或 剖 甸 站 M 玉生 贰 及 毅 阁 


多 国 新 人 了 周 网 怕 | 旁 配置 新 建 一 个 派生 策略 ， 单 击 此 按 
钮 进入 具体 派生 规则 的 定义 
对 话 结构 」 | _ FM 衍生 策略 
”全 FM 衍生 第 略 FT EETRTET 
” 口 公司 代码 分 本 2800 FM2800 记 账 地 址 3 
SAP SAP 


SAP 提 供 的 默认 派生 规则 ， 一 般 不 直接 使 用 。 若 要 
使 用 ， 通常 复制 一 个 再 修改 。 不 太 建 议 使 用 这 个 默 
认 规则 ， 因 为 稍 复杂 一 点 的 派生 规则 ， 这 个 模板 基 
本 满足 不 了 需求 


图 8. 1.1-3 
在 图 8.1.1-3 中 ,， 单 击 “ 公 司 代码 分 配 ”， 进 入 为 公司 代码 分 配 派生 策略 ， 如 图 8. 1. 1-4 
所 示 。 


更 成 萝 图 "入 可 放 录 可 灼 监 
淘 阁 目 圈 明 只 轩 斩 斩 


tt | 公司 代码 分 配 
日 | lz2800 2800 EM2800 记 账 地 址 派生 | 
网 8.1.1-4 


为 公司 代码 分 配 派生 规则 ， 通 常情 况 下 一 个 公司 代码 使 用 一 个 派生 策略 。 如 果 一 个 公司 
代码 在 特殊 情况 下 要 求 使 用 不 同 的 派生 策略 ， 可 以 根据 实际 业务 数据 来 通过 增强 逻辑 决定 使 
用 哪 一 个 派生 策略 规则 。 

3) 激活 /不 激活 资金 管理 

AA 衍生 : 勾 选 上 ， 代 表 激 活 公 司 代 码 的 FM 科目 分 配 的 派生 策略 推导 ， 如 图 8. 1. 1-5 
所 示 。 


更 成 禄 图 " 洲 语 黄金 忠心 艇 监 


OE 

激活 资金 中 心 
公司 码 | 名称 JR 范围 FMA 文本 AA 衍生 更 新 
| l2800 BestRunChina 2800 BestRun China 回 回 


图 8. 1. 1-5 
更 新 : 勾 选 上 ， 激活 公司 代码 的 FM 模块 的 预算 消耗 更 新 。 
8.1.2 FM 科目 分 配 派生 策略 规则 配置 增强 


1. FM 科目 分 配 派生 策略 规则 的 出 口 增强 
SAP ERP 系统 中 提供 了 出 口 SAPLFMDT， 来 作为 派生 策略 规则 源 数据 和 派生 规则 步 又 


中 的 增强 步骤 使 用 。 其 增强 出 口 函 数 如 下 : 
3 了 37 


> EXIT_SAPLFMDT_001 孙 数 : 提供 派生 策略 中 的 步骤 “增强 ”类 型 的 增强 ， 如 
图 8. 1.2-1 所 示 。 


国 数 模 块 [EXIT_SAPLFNDT_O01 | 活动 


属性 号 入 AMS 下 在 二 惧 表 站 例 省 源 代码 _| 


Ei | | 根据 传人 参数 的 值 ， 

区 国 网 | 攻 风 | 使 用 增强 逻辑 将 要 

参数 名 称 | 类 型 | 增强 字段 的 值 写 入 
| IE_FMDERIVE_TARGET E FMDERIVE 


| E_EXIT_IS_ ACTIVE - 
BD] 增强 逻辑 成 功 写 
EFAILED 一 = 一 使 用 增强 逻辑 成 功 写 入 值 后 


一 一 一 一 


加 四 | 吕 


网 8.1.2-1 


详细 的 使 用 ， 可 以 见 前 面 4. 1. 5 中 派生 规则 里 关于 “增强 ”步骤 类 型 的 使 用 。 

> EXIT_SAPLFMDT_002 函数 : 根据 CODING BLOCK 字段 (COBL) 和 其 扩展 字段 
(COBL_AD)， 使 用 自 定 义 逻 辑 来 修改 派生 推导 的 源 字 段 和 扩展 源 字 段 值 ， 如 
8. 1.2-2 所 示 。 


国 数 模块 [EXIT_SAPLFNDT_002 | 活动 
在 更 改 例外 源 代码 | 


区 男 夯 区 思 ] 


et 类 型 天际 
| [CPMDERIVE LIKE FMDERIVE 


| C_FLG_SKIP_BUFFER TYPE XFELD 


摧 省 值 


图 8.1.2-2 


可 根据 用 户 逻 辑 增强 来 修改 参数 C_FMDERIVE 的 字段 值 ， 来 达到 修改 派生 策略 规则 推导 
源 字 段 值 。 此 外 ， 用 户 还 可 以 扩展 结构 FMDERIVE 中 包含 的 预 分 配 附加 CI_FMDERIVE， 来 达 
到 扩展 推导 源 的 自 定 义 字段 ， 并 使 用 此 出 口 函数 来 填 人 推导 源 的 初始 值 ， 如 图 8. 1.2-3 所 示 。 
[FNDERITE | 激活 


|FM 衍生 结构 - 
Re 
性 2 二 站 二/ 夫 本 类 生硬 三民“ 用 三 扩展 的 日 定义 字段 


国 固 国 国 国 I 辐 回回 四 三 于 
组 件 _ 刍 入 方法 | 组 件 类 型 

LINCLUDE 1 类 型 CI FHDERIVE 
27 EX WES 1 类 型 v 77 EX WES 


| 


2. FM 科目 分 配 派生 策略 规则 的 BADI 增强 

1) BADLFMDERIVE， 主 要 提供 以 下 方法 来 增强 使 用 : 

> CHECK_DRULE_BEFORE_SAVE: 提供 派生 策略 中 步骤 类 型 为 “派生 规则 ”在 维护 
其 条 目 值 完成 并 保存 前 的 自 定 义 逻 辑 检查 ， 如 图 8. 1. 2-4 所 示 。 

> CHECK_DRULE_ENTRY: 提供 派生 策略 中 步骤 类 型 为 “派生 规则 ”在 维护 单一 条 目 
值 完 成 的 自 定 义 逻 辑 检查 ， 如 图 8. 1. 2-5 所 示 。 

> GET_STRATEGY: 对 公司 代码 分 配 了 FM 科目 分 配 派生 策略 后 ， 可 使 用 此 方法 提供 根 
据 FM 科目 分 配 推 导 源 的 值 来 决定 使 用 哪个 派生 策略 ， 如 图 8. 1. 2-6 所 示 。 


图 8. 1.2-3 


332 


类 接口 [ZL Im BADIT FNDERIYE | 已 实现 / 活动 


方法 者 数 [CHECK_DRULE_ BEFORE_ SAVE 
[CEIREET IE 

参数 当 值 为 X 时 ， 代 表 拒 绝 修 。 ”| | 关联 类 型 | 缺 省 值 
I_ENY 改 后 的 保存 ABADR_ ENY 


T_TABLENANME 
I_sTEPID 
I_TAB NEW_ENTRIE 


区 TUTT7OE BEADRPARAN 
Importing | 回 口 Type LBADRSTEPID 

回 ABADR TAB RULE . 
ABADR _ TAB RULE . 
ABADR_FLAG 
MBADR_FLAG 


Importing 


类 接 [EL IN BADT FIIDERTYE | 已 实现 / 活动 


ixilh 二 be"| 岗 」 同 IEEn 
险 查 结果 为 无 效 值 ， 系 统 并 给 

ABADR_ENY 
出 报错 消息 g ABADR_TAB_ENTRY.. 


Exportng 口 口 Type ABADR FLAG 


| 关联 类 型 | 缺 省 值 


图 8. 1.2-5 


类 接口 [zcL_IN BADI FNMDERITE | 已 实现 / 活动 


可 根据 参数 I_ FMDERIVE( 即 FM 
科目 分 配 推导 源 数 据 值 )， 使 | 
用 户 逻辑 代码 ， 来 决定 使 用 哪 
一 个 派生 推导 策略 


FMDERIVE 
Thangng OD 器 Type LEADRENY 


图 8. 1.2-6 


b_STRATEGCY 


> STEP_ACTIVITY_CHECK: 提供 对 FM 科目 分 配 派 生 策 略 步 骤 的 维护 是 否 有 权限 的 自 
定义 检查 ， 如 图 8. 1. 2-7 所 示 。 


类 接口 攻 zCL_IIL BADI FMDERIVE 已 实现 / 活动 


[ETEE _ACTIVTITY GHECE 


| 凤 加 | 区 层 | 四 站 局 


例外 


对 派生 步骤 的 操作 : 01、02、03， | 关联 类 型 
分 别 为 新 建 、 修改 显示 ABADR_ENY 
了 
ABADR_ STEP 
BADR_ FLAG 
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参数 E_RFJECT 值 为 X 时 ， 代 表 对 该 步 又 的 操作 无 权限 。 
> STEP_CHECK_ON_ENTER: 提供 对 FM 科目 分 配 派生 策略 步骤 的 进一步 查看 是 否 有 


权限 的 自 定义 检查 。 类 似 STEP_ACTIVITY_CHECK, 但 与 它 不 一 样 的 是 ， 没 有 维护 动 
作 的 区 分 (新建 、 修 改 、 显 示 ) ， 如 图 8. 1. 2-8 所 示 。 


类 接口 [zcL_IN _BADI_FMDERIVE | 已 实现 /活动 
了 属性 上 接口 点 元 属性 4 事件 类 型 【 别名 
方法 参数 (ETEE_CHECE_ON_ENTER 
上 ” 放 ”有 隐 总;”] 回 | 加 | 导 节 | | 交 | 晶 区 | 
参数 类 型 传 .…. 可 选 键入 方法 ”关联 类 型 Es 
I_ENY Importin. 网 OD Type ABADR_ENY 
5 Importin. 同 OD Type ABADR_STEP 
E_REJECT Exporting [ DD Type ABADR_FLAG 

| Mm Tmo 

图 8. 1.2-8 


LENV: 为 派生 策略 ，L_STEP: 派生 策略 步骤 的 值 ; E_RFEJECT: 值 为 X 时 代表 没有 


权限 。 
> STEP_CHECK_ON_EXIT， 对 类 型 为 “派生 规则 ”的 步骤 在 从 明细 定义 退出 返回 时 的 
权限 检查 ， 如 图 8. 1.2-9 所 示 。 


| 2CL_IN _EADT_FMDERIVE 


_IN | 已 实现 / 活动 


类 接口 
属性 接 D 【元 RE A St Ya kA | 


方法 杀 数 [ESTEE CHECK ON EXIT 
和 议 ” 由 册 侦 | 图 | 屋 属 | | 交 | 莘 | 哆 | 
类 型 “| 忧 ..… 可 选 键 入 方法 “| 关联 类 型 


值 为 X 时 ， 代 表 
而 无 权限 Importn. 回 口 Type BADR_ ENY 
I STEP 


ls Importin. YM] [DD Type ABADR_STEP 
E_RETECT 


Exporting 口 | 口 Type AEADR FLAG 


图 8.1.2-9 
> SET_DISPLAY_MODE : 提供 在 派生 策略 操作 中 的 状态 是 显示 还 是 可 修改 ， 以 及 是 否 
允许 对 派生 策略 步 又 进行 修改 ， 如 图 8. 1. 2-10 所 示 。 


类 接口 2CL_IN BADT FMDERIYE | 已 实现 / 活动 


pa 


/和 事件 类型 别名 
方法 久 数 | 值 为 X 代 表 当 前 为 |EET_DISFLAY NODE 


和 ”为 修改 状态 , 为 空 时 | | 全 
代表 显示 状态 1 鲜 fiy%x 人 去 不 多 许 个 操作， = 
类 型 | 为 空 代表 多 许 修改 操作 i 


porting 口 | 口 Type BEADR FLAG 
Exporting 站 ( DD Type LBADR_FLAG 


ER 


图 8. 1.2-10 
> SET_STRATEGY_BUTTONS : 提供 在 派生 策略 维护 界面 的 按钮 控制 。 比 如 可 以 设 定 是 
否 有 修改 日 志 按 钮 ， 如 图 8. 1.2-11 所 示 。 
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类 接口 |zCL_IIL _BaADI_FNHDERIYE | 已 实现 / 活动 
A 属性 接口 三友 元 时 属性 A 宇和 型 别名 | 


方法 参数 

和 方法 ”例外 | 可 设 定 此 参数 中 的 use_badi、 
| 蔡 数 | 类 型 | 苇 Use_change_doc、use longtext 三 个 字段 省 值 
De jmporti 的 值 为 X 或 空 来 决定 相应 核 负 是 否 显示 l 


品 Type 


Yom 


图 8.1.2-11 


ABADR_ STRATEGY_.. 


注 : 当 C_BUTTONS-USE_BADI = 'X 时 ， 代 表 对 派生 策略 定义 中 的 “增强 ”步骤 类 型 
使 用 BADI(BADI_FMDERIVE ) 中 的 方法 DERIVE 来 替代 出 口 SAPLFMDT 的 函数 EXIT_SAP- 
LFMDT_001 的 功能 ， 使 用 FILL_CUSTOMER _FIELDS 方法 来 替代 出 口 SAPLFMDT 的 函数 
EXIT_SAPLFMDT_002 的 功能 。 

> DERIVE: 当 在 此 BADI 的 方法 SET_STRATEGY_BUTTONS 中 设置 了 “use_badi” 值 为 

X 时 ， 在 派生 策略 的 步骤 定义 中 使 用 增强 类 型 的 步 又， 不 再 使 用 出 口 SAPLFMDT 的 
图 数 EXIT_SAPLFMDT_001。 此 方法 提供 功能 替代 原 出 口 SAPLFMDT 的 旺 数 EXIT 
SAPLFMDT_001 的 功能 ， 如 图 8. 1. 2-12 所 示 。 


类 接口 [ZCL_IW_ _BADI_FMDERIVE | 已 实现 / 活动 


属性 [接口 [ 友 元 上 属性 < 汪汪 国事 此 上“ 关 型 “中 名 | 


方法 参数 [DERIVE | 

和 计 用 吉 | | 年 | 图 | 攻 旧 | 发 畏 网 | 

务 数 | 类 型 | [art a8 亡 汗 | 汪 院 六 
TI_ENYIRONMENT Importin. 


并 将 参数 E_FLG_EXIT_ACTIVE 
一 设 定 为 X， 代 表 推导 值 成 功 
Exporting 癌 


E_TARGET 口 Type FMDERIVE 
下 下 
EFLG EXIT_ACTIVE] _ 


Exporting 口 口 Type YFELD 


i i ee Ni Importin . 
I_SOTRCE 1 


| 缺 省 值 
Wh, 


图 8. 1.2-12 


> FILL_CUSTOMER_FIELDS: 当 在 此 BADI 的 方法 SET_STRATEGY_BUTTONS 中 设置 了 
“use_badi” 值 为 X 时 ,使 用 此 方法 来 蔡 代 出 口 SAPLFMDT 的 函数 EXIT_SAPLFMDT_ 
002 的 功能 ， 自 定义 逻辑 写 人 推导 源 字段 和 扩展 字段 的 值 ， 如 图 8. 1. 2-13 所 示 。 


类 接口 [ZCL_INW BADI_FNDERIVE | 已 实现 / 活动 
了 属性 接口 kk 友 元 站 局 丝 A 二 | 


在 此 参数 中 修改 推导 源 字段 和 扩展 
字段 的 初始 值 


TI_COBL AD LTDE DEL 
| C_DERIVE E Changing DD | DOD Type FMDERIVE 
C_FLG_SEIP_EUFFER Changing WY] | YW] Type EFELD 


图 8. 1.2-13 
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2) RULE_CUSTOMER_CHECK: 当 系 统 激活 了 PSM 附加 组 件 中 的 功能 PSM_FM_CI_1 
(事务 码 SFW5) 后 ，BADI 中 BADI_FMDERIVE 的 方法 CHECK_DRULE_BEFORE_SAVE、 
CHECK_DRULE_ENTRY 不 再 起 作用 (除非 BADI_FMDERIVE 的 方法 DISABLE_ENH_DRULE 
_MAINT 取消 “派生 规则 ”类 型 的 增强 检查 )， 而 改 用 本 BADI 对 派生 策略 中 步骤 类 型 为 
“派生 规则 ”的 条 目 值 检查 ， 即 替代 了 BADI_FMDERIVE 的 CHECK_DRULE_BEFORE_ 
SAVE、CHECK_DRULE_ENTRY 功能 ， 如 图 8. 1.2-14 所 示 。 


类 接口 [ZRULE CUSTONER_CHECK | 已 实现 / 活动 
属性 [接口 [ 友 元 [属性 A 天 车 ( 事 件 上 类 型 [别名 | 


方法 参数 ICHECK 
了 作 庄 - 册 ”bj 回回 | 层 慑 | [%| 唱 | 史 | 
区 数 | 类 型 | 传 … 可 选 键入 方法 “| 关联 类 型 | 独 省 值 
IS_LINE_FROK Importing 
IS_LINE_TO Importing 将 检查 结果 输出 消息 写 到 此 
TABNANME Importing 参 
TABENAME DATABASE Importi 
ET_MESSAGE hanong UTUITIYDE BLVY_MESSAGE_T 
图 8. 1.2-14 


注 : 功能 组 件 PSM_FM_CI_1 的 主要 功能 是 FM 科目 分 配 的 派生 策略 中 ， 定 义 了 派生 规 
则 值 条 目 ， 可 以 采用 ALYV 格式 进行 录入 ， 比 较 好 用 的 就 是 可 以 直接 从 EXCEL 中 复制 所 有 条 
目 到 系统 ， 而 不 是 像 原来 一 样 只 能 复制 当前 屏幕 数据 (只 有 当前 屏幕 表格 的 条 目 数 被 复制 ) 。 


8.2 FM 与 FI 财务 会 计 集 成 


8. 2.1 FM 与 FI 财务 会 计 集 成 的 配置 


1. FM 模块 与 FI 模块 集成 中 FM 模块 的 配置 

FM 模块 与 FI 模块 集成 中 FM 模块 的 配置 如 图 8. 2. 1-1 所 示 。 

1) 定义 支付 传输 设置 

Q 如 果 更 新 参数 需要 追踪 预算 的 付款 阶段 ， 比 如 参数 000101， 而 又 没有 激活 在 线 支付 
更 新 ， 则 可 以 使 用 支付 匹配 的 激活 。 

@) 账户 付款 的 转账 “账户 付款 FE” : 如 果 选 择 上 ， 则 代表 可 以 对 往来 客户 、 供 应 商 操 
作 收 、 付 款 时 ， 可 不 通过 清 账 匹配 方式 直接 手工 录入 行 项 目 ( 即 该 行 上 没有 参考 发 票 号 )， 
且 在 行 项 目 上 可 以 录入 FM 账户 分 配 要 素 ， 比 如 基金 中 心 、 基 金 等 ， 代 表 收 、 付 款 时 ， 而 直 
接 录 入 预算 消耗 。 通 常 建议 不 激活 ， 对 预算 消耗 的 反映 到 付款 阶段 通过 付款 清 账 的 方式 来 操 
作 。 注 意 ， 如 果 激 活 ， 需 要 手工 录入 FM 账户 分 配 要 素 ， 还 需要 在 本 中 将 科目 字段 状态 和 
记 账 码 字 段 状态 中 的 FM 账户 分 配 要 素 相 关 字 段 设 为 “可 选 ”。 

@ 在 线 支付 更 新 : 对 付款 预算 中 的 预算 消耗 需 反 映 到 付款 阶段 ， 比 如 更 新 参数 000101， 
可 激活 在 线 支付 更 新 ， 即 通过 凭证 的 付款 清 账 操作 就 反映 到 预算 消耗 的 付款 阶段 ， 而 不 是 支 
付 匹配 操作 。 注 意 ; 在 线 支付 更 新 一 旦 激活 后 则 不 可 取消 ， 并 且 激 活 在 线 更 新 ， 必 须 激活 
FI 模块 中 的 凭证 拆 分 功能 ， 并 且 需 要 在 凭证 拆 分 中 增加 FI 凭证 编号 (KNBELNR)、 支 付 凭 
证 编号 (VOBELNR) 和 承诺 项 目 (FIPOS) 作为 凭证 拆 分 特性 。 本 配置 案例 采用 000101 参 
数 ， 且 预算 消耗 反映 记录 到 付款 阶段 ， 因 此 激活 了 在 线 支付 更 新 ， 如 图 8. 2. 1-2 所 示 。 
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安 鸭 回国 弹 


财务 管理 范围 [2800 ||BestRun China 
| 付 就 匹 本 
sysg 
| 总 转 账 过 账 更 用 
| 账户 付 蔓 的 转账 
| 了 中 的 讨 袁 账户 
[账户 付款 
承诺 项 目 
基金 中 心 | | 
口 帅 除 
| - 
口 FICA 中 账户 付 吉 
~ 国 。。 实际 和 承诺 更 新 /集合 
» 常规 设置 Te 
， 屁 。 基本 设置 让 
~ 区 。 集成 站 分 隔 显 示 
1 时 证 定义 支付 传输 设置 
， 维护 FM 分 本 科目 分 配 的 字段 杖 态 E 
~ 则 务 会 计 核 算 集成 《新 有 点 票 傣 考 的 支付 
下 调 加 记号 资金 的 付款 国 在 线 支 付 更 新 
2)' 尼 多 定义 字段 选择 字符 串 3 
3)， 导 史 分 本 字段 选择 申 至 文档 类 型 ae 
4)， 蕊 从 定义 分 醒 处 理 模式 
5)， 国人 路 专项 资金 预付 款 的 自动 清算 ee 
， 财务 会 计 核 算 集 成 新) 的 附加 商务 (BAdT 取消 激 滞 会 计 年 度 更 收 检 查 【42 
图 8.2.1-1 图 8.2.1-2 


由 取消 激活 会 计 年 度 更 改 检 查 : 对 付款 预算 中 预算 消耗 需 反 映 到 付款 阶段 ， 比 如 更 新 
参数 000101， 由 于 需要 反映 记录 到 付款 阶段 ， 在 对 发 票 ( 值 类 型 54) 进行 付款 操作 时 会 生 
成 付款 〈 值 类 型 57) 用 于 记录 预算 消耗 中 的 付款 ， 如 果 发 票 的 付款 跨年度 ， 则 正常 情况 下 
需要 将 发 票 ( 值 类 型 54) 结 转 到 次 年 才 可 以 进行 支付 ， 一旦 结 转 ， 当 前 的 年 度 发 票 预 算 消 
耗 会 减少 并 转 到 下 一 年 ， 影 响 当 前 年 度 的 预算 消耗 报表 ， 预 算 消耗 中 没有 发 票 值 类 型 。 这 其 
实 并 不 符合 大 多 数 企 业 预 算 消耗 报表 的 需求 ， 这 也 是 前 面 讲 的 年 底 不 结 转发 票 层 。 因 此 当 勾 
选 上 此 参数 时 ， 人 允许 发 票 的 跨年度 支付 。 

2) 定义 字段 选择 字符 串 

激活 了 功能 组 PSM_FM_CI_2 (事务 码 SFEW5) 后 ,与 林 I 集成 时 ， 可 使 用 FMDPREF、 
FMDPEF 事务 码 来 进行 预付 款 请 求 和 预付 款 ， 因 此 可 在 这 里 配置 定义 预付 款 请 求 、 预 付款 的 


只 菠 和 目 圈 国人 约 屋 斩 怕 


图 一 
对 话 结构 || 字段 杖 六 
7 铝 宰 段 拓 态 | 亨 段 选择 “| 描 玉 
[预付 定金 2800 2800 字 段 控制 
，。 加 预付 定金 请 求 过 
图 8.2.1-3 


在 图 8. 2. 1-3 中 ,新建 一 个 字段 状态 控制 条 目 ， 双 击 “ 预 付 定金 ”/“ 预 付 定金 请 求 "， 
定义 其 界面 状态 的 字段 控制 ， 如 图 8. 2. 1-4 所 示 。 
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对 话 结构 | 字段 选择 2800 图 二 
了 口 字 段 杖 态 ns 
”向 预付 定金 本 


， 门 预 人 定金 请 求 | 上 王八 宇和 , 

| 措 述 | 可 选 的 。 “| 必需 的 。 显示 | 隐藏 | 

| 任 下 抬头 文本 回 O 〇 口 Cc 
举证 类 型 O 回 口 © 

| “| 震 证 中 的 赁 证 日 其 O 回 © © 

| 篇 汪 中 的 过 账 日 其 GG 5 3 
分配 标识 回 © 口 O 

“| 按 本 位 市 计 的 金额 O 回 © 

| 邮 莹 人 /支付 人 回 5 . © 
使 用 指定 用 途 基金 的 金额 回 口 . 
开户 银行 的 简要 刍 GO © © 
账户 细 目 的 代码 G O 口 回 
红 率 加 O 口 口 
刘 r 二 立 丰 注 4n 1 mhnml 吕 [ A ~ 


图 8. 2.1-4 


逐一 为 预付 定金 和 预付 定金 请 求 的 操作 界面 的 字段 设置 状态 控制 : 可 选 的 ; 必需 的 ; 显 
示 ; 隐藏 。 

3) 分 配 字段 选择 串 至 文档 类 型 9 汪 目 甘 斩 办 

为 预付 款 请 求 任 证 类 型 (ZZ)、 预 付款 凭证 车 
(KZ) 分 配 字段 选择 ， 如 图 8.2. 1-5 所 示 。 注 : 凭证 ” 下 2 于 加 
类 型 ZZ 为 单独 在 FI 的 凭证 里 为 预付 款 请 求 配置 的 一 - pasoo | 
个 凭证 类 型 ， 其 配置 这 里 不 详细 讲 了 ， 用 户 可 参照 其 
他 凭证 类 型 进行 配置 。 

4) 定义 分 配 

SAP ERP 系统 提供 了 默认 的 预付 款 请 求 和 预付 款 使 用 多 个 专项 资金 时 的 金额 分 配 标识 : 
SAP1， 如 图 8. 2. 1-6 所 示 。 用 户 可 以 增加 自己 的 分 配 标识 ,一 旦 用 户 使 用 了 自 定义 分 配 标 
识 ， 必 须 使 用 BADI: FMDPEF_DISTRIBUTION 来 增强 实施 自己 的 金额 分 配 计算 方法 ， 如 
8. 2. 1-7 所 示 。 


图 8.2.1-5 


更 碟 六 图 "首义 办 且 规 央 "， 艇 内 
天王 和 


配 标识 
| 定义 分 配 栅 风 | AAA 
分 本 标识 分配 广 本 的 二。 请示 | 
一 2 与 未 清 EF 金额 成 比例 | 。， 口 
网 8.2. 1-6 
[FNDPEF_OPEN ANMNT | Aktiv 


inische Details _ 增强 


区 到 三 
| 人 jas Es | 从 
天 配 。 | 过 站 器 组 合 | 过 蝶 … | 值 1 | 比 较 器 | 值 2 


| ， 印 各 | sap1 = | prsTRtpuron rutE | 


素 训 定义 实施 BADI 的 过 滤器 ,让 筛选 字段 两 用 户 自 定义 的 分 配 标识 一 一 


图 8.2.1-7 


然后 在 方法 DISTRIBUTE_AMOUNT 中 ， 写 入 自 定 义 逻 辑 来 进行 分 配 ， 如 图 8.2.1-8 
所 示 。 
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类 接口 [GL_FMDPEF_DISTR_OPEN_ANT | 已 实现 / 活动 


属性 站 接 回 站 元 上 属性 事件 【类 型 上 别名 
| | A 
| 方法 参数 | 在 此 参数 二 与 人 和 
| 地 方法 国 晶 外 | 各 | | 图 | 芭 但 | 区 辑 计 算 后 的 每 | 专 页 资金 


一 的 金额 一 


IT_DOCUNENT_LINES Importin FNDPEF_TT_DOC_L.. 
I_DOCUNENT_HEADER FNDPEF_DOC_HEAD.. 


| |E_ANOUNT_DISTRIBUTION | Exporting DD DO Type FMDPEF_TT_AMT_D.. 
图 8.2.1-8 
5) 专项 资金 预付 款 的 自动 清算 史 国 认 日 圈 国 网 芭 区 层 
为 基于 专项 资金 赁 证 的 预付 款 和 发 票 设置 自 “局 
动 清算 项 如 图 8.2. 1-9 所 示 。 公司 JEF DT (Down Payment ... Invoice Doc Typ 

2 . es 轩 Rs00AB xz ER 

EF DT: 专项 资金 凭证 类 型 。 280011 KZ RE 
5 280012 KZ KR 

Invoice Doc Typ: 发 票 任 证 类 型 。 
a 图 8. 2. 1-9 
注意 : 一 旦 设 了 专项 资金 的 预付 款 和 发 票 的 


自动 清算 ， 在 录入 发 票 时 并 在 行 项 目 中 指定 了 专项 资金 凭证 号 ， 那 么 在 发 票 记 账 时 ， 会 自动 
生成 专项 资金 凭证 的 预付 款 和 发 票 应 付款 的 抵 销 分 录 ， 这 样 保证 发 票 和 预付 款 之 间 在 没有 清 
账 前 ， 预 算 消 耗 没 有 重复 钱 加 。 通 常 启 用 这 个 功能 需要 将 专项 资金 凭证 类 型 配置 中 的 参数 
“指定 用 途 基金 的 新 增 减少 逻辑 ” 勾 选 。 男 外 要 说 明 的 是 ， 在 启用 了 在 线 支 付 功 能 ( 即 也 启 
用 了 凭证 拆 分 ) 情况 下 ， 可 能 会 遇 到 不 少 的 坑 ， 用 户 必 须 和 仔细 测试 ， 把 坑 填 上 。 

2. 其 他 配置 及 准备 

1) 科目 字段 状态 组 

FI 会 计 和 凭证 录入 时 ， 要 求 录 入 FM 账户 分 配 要 素 ， 因 此 需要 在 科目 字段 状态 组 中 将 相应 
FM 账户 分 配 要 素 对 应 的 字段 设置 为 可 录入 或 可 显示 。 如 下 : 

配置 路 径 为 SPRO 一 财务 会 计 (新 ) 一 财务 会 计 全 局 设置 (新) 一 分 类 账 一 字段 一 定义 字 
段 状 态 变 式 ， 如 图 8. 2. 1-10 所 示 。 


常规 数据 页 
字段 杖 态 变 式 ;; 2800 ”组 ; 6004 
Cost accounts 
附加 科目 设置 
|。 “”” 胞 去 必需 输入 项 可 选 输入 项 
| 丛 资 企业 科目 分 本 | O © 
| [合资 企业 伙 伞 © O BS 
[合资 企业 恢复 指标 © O D 
匿 全 CC OO [Oo 
及 易 伙 伴 利 河中 心 O O © 
| [合资 企业 计算 类 型 回 O O 
完全 用 途 O O ® 
2 国 © ey py 
附加 保险 科目 分 本 回 O O 
作业 类 型 © O O 
| | 业务 处 理 回 O 口 
| 3 回 O O 
区 oO 客 去 
| 合作 伙伴 段 © O 


人 
%0 
> 
a 
1 
ES 
© 
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为 公司 代码 对 应 的 字段 状态 变 式 中 涉及 需 预 算 控 制 相关 账户 分 配 要 素 的 字段 状态 组 
(例如 ， 费 用 、 收 入 等 科目 的 字段 状态 组 ) 修改 其 中 的 FM 账户 分 配 要 素 相 关 的 字段 ， 如 承 
诺 项 目 、 基 金 、 基 金 中 心 等 状态 设置 为 可 选 或 显示 ， 另 外 将 指定 用 途 的 基金 、 完 全 用 途 基金 
设置 为 可 选 ， 以 便 录 和 专项 资金 任 证 作为 其 后 续 抵 减 业 务 。 

2) 记 账 码 的 字段 状态 控制 

FI 会 计 和 凭证 录 和 时， 要 求 录 入 FM 账户 分 配 要 素 ， 因 此 需要 记 账 码 的 字段 状态 中 将 相应 
FM 账户 分 配 要 素 对 应 的 字段 设置 为 可 录入 或 可 显示 。 如 下 : 

配置 路 径 为 SPRO 一 财务 会 计 (新 ) 一 财务 会 计 全 局 设置 (新 ) 一 凭证 一 定义 过 账 码 ， 如 
图 8.2. 1-11 所 示 。 


| 页 
记 账 代码 ;40 借方 分 录 


| 附加 科目 设置 


隐 去 必需 输入 项 可 选 输入 项 


人 > := 

| 恰 资 企业 科目 分 醒 
| 合资 企业 伙伴 

| 合资 企业 恢复 指标 
悍 金 

| 芋 金 中 心 

| 贸易 伙伴 利 河中 心 
[合资 企业 计算 类 型 
| 指定 用 途 的 基金 
| 完全 用 途 基 金 


SD SS SW ED 
) 


图 8.2.1-11 


依次 为 涉及 预算 控制 相关 凭证 使 用 到 的 记 账 码 (例如 40、50、01、11、21、31、29、 
39 等 ) 将 FM 账户 分 配 要 素 相 关 的 字段 ， 如 承诺 项 目 、 基 金 、 基 金 中 心 等 状态 设置 为 可 选 
显示 ， 男 外 将 指定 用 途 的 基金 、 完 全 用 途 基 金 设 置 为 可 选 。 

3) 为 凭证 拆 分 增加 拆 分 特性 字段 

在 “支付 传输 设置 ”中 激活 了 在 线 支 付 更 新 ， 需 要 增加 相关 的 凭证 拆 分 特性 字段 ， 
如 下 : 

> 配置 路 径 为 SPRO 一 财务 会 计 (新 ) 一 总 账 会 计 (新 ) 一 业务 交易 一 凭证 拆 分 一 定义 总 

账 会 计 核 算 的 凭证 分 解 特征 ， 如 图 8. 2. 1-12 所 示 。 


FT 
=| 
sy 


字段 类 型 


总 分 类 几 的 任 证 分 解 特 征 
| 字段 零 余 额 零 余 额 青 算 .… 合作 字段 强制 字段 
BUDGET_PD 预算 期 间 四 口 PBUDGET_PD 口 
FIPOS 承诺 项 目 ~ MI 口 加 
GEBER 基金 ~ 回 口 PGEBER 口 
GSBER 业务 范围 六 回 口 PaARGB 口 
JIEASURE 基金 计划 可 MI 口 图 
| _FRCTR 利润 中 心 汉 回 口 PPRCTR 口 
RE_ACCOUNT 现金 分 类 账 的 支出 或 - 加 口 口 
SECINENT 段 > 四 口 PSEGIENT 口 
图 8.2.1-12 


> 配置 路 径 为 SPRO 一 财务 会 计 (新 ) 一 总 账 会 计 〈 新 ) 一 业务 交易 一 凭证 拆 分 一 定义 技 
术 和 凭证 拆 分 特性 ， 如 图 8. 2. 1-13 所 示 。 
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注 : 激活 了 在 线 支 付 的 更 新 ， 
KNBELNR (FI 凭证 号 )、 
> 事务 码 SM30. V_FAGL_SPLIT_FI2 

8. 2.1-14 所 示 。 


凭证 拆 分 中 这 三 个 特性 字段 要 增加 : FIPOS (承诺 项 目 )、 
VOBELNR (支付 


凭证 号 ) 。 


( 表 视 图 )， 取 消 拆 分 特性 字段 的 税务 分 配 ， 如 


| 分 角 损 外 理 的 特征 
| 字段 | 现金 折扣 。 已 实现 汇率 ..。 已 评估 汇率 差异 | 处 罚 收费 
| FIPOS 总 马 马 马 
GEBER v| 加 YM 四 局 
三 一 了 9 = = ee = 2 
LSBER - 局 回 加 YM 
一 ~ = 
| ENBELNR ~ vy] vy] lv lv | 
MEAsSuRE | 加 四 | 四 四 口 
EE 4 庆 PrcTr | YM 四 四 口 
总 分 类 帐 的 任 证 拆 分 特性 [RE_ACCOUNT ~ 四 MI MY MY 0D 
下 字 | | SECHENT vv 园 加 四 口 
KNEELNR| 网 | WOBELNR ~ J| | ly] Y) 
一 ED 
图 8.2.1-13 图 8.2.1-14 
> 另外 更 多 关于 凭证 拆 分 的 配置 ， 在 配置 路 径 “SPRO 一 财务 会 计 (新 ) 一 总 账 会 计 


(新 ) 一 业务 交易 一 凭证 拆 分 ”下 ， 请 自行 参考 SAP 相关 文档 ， 


4) 配置 预付 款 请 求 特别 总 账 标志 
事务 码 : OBYR， 如 图 8.2. 1-15 所 示 。 


而 特性 


这 里 不 再 详细 说 明 。 


帐 目 表 C&CN| 会 计 科目 表 - 中 国 

科目 类 型 四 世 应 商 。 ”指定 预付 账 款 科目 

特别 总 UK 标志 下 | 预付 定金 请 2 

| 科目 设置 

统 骏 科 特别 总 账 科 进项 税 结算 

[21210101 | [FF| | 

f 1 aa， 
图 8. 2. 1-15 


在 图 8. 2. 1-15 中 ， 单 击 “ 特 性 ”按钮 ， 


进入 特性 定义 界面 ， 如 图 8. 2. 1-16 所 示 。 


人 科目 
科目 类 型 区 | 从 应 商 
特别 总 账 标志 区 | 预付 定 多 请 求 
指定 预付 款 请 求 对 应 目标 预付 款 

特性 记 账 的 特别 总 账 标 志 ， 比 如 A 特殊 总 账 事务 类 型 
注释 项 目 回 定金/ 定 全 请 求 
与 信贷 限额 相关 加 汇票 /汇票 请 求 
承诺 警告 〇 其 它 的 
目标 特别 总 账 标志 
通 呆 
借方 多 方 
加 | | | 185| | 世 儒 定 全 要 末 | 

图 8.2.1-16 
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5) 为 总 账 科目 分 配 默 认 承 诺 项 目 
事务 码 FSSO0， 为 总 账 科目 分 配 默认 的 承诺 项 目 ， 比 如 为 现金 银行 科目 、GRIR 科目 、 应 
收 应 付 往 来 科目 等 分 配 基本 上 固定 不 变 的 承诺 项 目 ， 如 图 8. 2. 1-17 所 示 。 


总 账 科目 [大 8， 中 国 殷 行 现 全 人 人 民 币 
公司 代码 |2800] 。 BestRun China [NE 


控制 数据 上 创建 银行 号 起 上 信息 | 


| 公司 代码 的 凭证 创建 控制 


Np | 


字段 状态 组 CG005| ”Bank accounts (obligatory value dat 
口 只 能 自动 记 账 
口 自动 记 账 补充 处 理 
| 按 公 司 代码 的 银行 /财务 明细 
计划 层次 |F0| “银行 赎 户 记 赎 
回 与 现金 流动 有 关 
医 湛 项目 1000-01 现金 
图 8. 2. 1-17 


一 般 总 账 科 目 对 应 的 承诺 项 目 固定 不 变 的 情况 下 可 在 总 账 科目 主 数据 中 分 配 默认 的 承诺 
项 目 ， 对 于 需要 根据 具体 业务 操作 来 确定 的 承诺 项 目 则 使 用 FM 科目 派生 策略 规则 来 完成 。 

6) 在 FM 科目 派生 策略 中 指定 派生 规则 

根据 实际 业务 在 FM 派生 策略 中 指定 相应 的 FM 科目 分 配 派生 策略 推导 规则 。 一 般 来 讲 
主要 是 通过 科目 (或 成 本 要 素 ) +C0 成 本 对 象 来 派生 出 相应 的 FM 账户 分 配 要素 。 比 较 建 
议 的 一 种 做 法 是 ， 可 以 在 派生 策略 规则 中 最 后 两 条 建立 默认 和 检查 机 制 ， 例 如 : 对 所 有 科目 
记 账 中 无 承诺 项 目 且 无 做 预算 控制 的 ， 派 生出 无 预算 控制 的 承诺 项 目 ， 对 有 预算 消耗 需求 的 
科目 记 账 (如 费用 科目 ) ， 在 没有 派生 出 有 效 承 诺 项 目 时 ， 指 定 派 生 一 个 专用 于 消耗 检查 记 
账 的 承诺 项 目 ， 此 检查 用 的 承诺 项 目 在 预算 结构 中 不 设置 任何 地 址 ， 这 样 产生 一 个 无 效 记 账 
地 址 的 报错 。 


8. 2.2 FM 与 FI 财务 会 计 集 成 操作 


按照 SAP ERP 系统 中 业务 前 置 控 制 观点 来 看 ， 一 般 完 整 的 费用 支出 流程 ， 通 常会 有 四 
个 步骤 : 预付 款 申请 、 预 付款 支付 、 发 票 记 账 、 发 票 付 款 及 清 账 (包含 预付 和 应 付 间 的 清 
账 ) ， 如 图 8. 2. 2-1 所 示 。 在 没有 专项 资金 凭证 来 提供 保证 的 预算 执行 时 ， 预 付款 和 发 票 记 
账 都 会 同时 形成 预算 消耗 形成 预算 占用 造成 了 预算 消耗 的 又 加 (甚至 可 能 无 法 通过 预算 可 
用 性 检查 ) ， 这 种 情况 一 直 保 持 到 对 发 票 、 预 付 的 清 账 完成 前 。 如 果 需 防止 这 种 情况 ， 需 要 
启用 专项 资金 预付 款 和 发 票 间 的 自动 抵消 清算 ， 在 发 票 记 账 时 通过 发 票 上 的 专项 资金 凭证 来 
对 其 已 预付 凭证 进行 自动 抵消 ， 这 样 预算 消耗 在 发 票 增加 的 同时 ,减少 了 预付 款 的 消耗 。 

1. 预付 款 请 求 

1) 事务 码 FMDPREF: 建立 专项 资金 凭证 的 预付 款 请 求 ， 操 作 如 图 8. 2. 2-2 所 示 。 

GD 录入 预付 款 请 求 的 金额 。 用 户 也 可 以 勾 选 “Use EF Amount”， 然 后 在 “百分比 EF 
金额 ”里 指定 专项 资金 可 用 性 金额 的 百分比 ， 来 生成 预付 款 请 求 的 金额 ， 如 图 8. 2.2-3 
所 示 。 

@ 录入 预付 款 的 供应 商 账 号 、 预 付款 特别 总 账 标志 (如 这 里 为 A 预付 款 ) ， 及 其 他 相 
应 的 付款 信息 。 
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带 专项 资金 凭 
证 的 自动 抵消 


支付 及 清 账 


预付 款 请 求 发 票 
1-FM 预 算 消 耗 + 2-FM 预 算 消 耗 + 3-FM 预 算 消 耗 + 


2-FM 预 算 消 耗 一 3-FM 预 算 消 耗 一 4-FM 预 算 消 耗 一 


4-FM 预 算 消 耗 + 预算 消耗 


无 专项 资金 凭 


支付 及 清 账 证 的 自动 抵消 


4-FM 预 算 消 耗 + 


预算 消耗 


图 8. 2.2-1 
| 各 人 责 友 十 全 让 赤 : 么 可 ft 净 2800 
5 OO 
| 基本 信息 
任 证 日 期 2016. 01. 01| 。 其 证 类 型 [zz| 货币 [onY 
过 账 日 期 2016. 01.10| ”大 照 汇率 | 
作证 抬头 文本 | 预付 款 请 求 | 换算 日 期 |2016. 01. 10| 
后 额 1.00 【1) 口 use EF Amount 百分比 EF 金额 0. 000 
| 供应 商 
攻 应 商 CN1222 特别 总 账 标志 四 @ 税 码 [| 
冻结 付款 [] 讨 襄 方式 [] 付 敦 方式 补充 [] 
税额 | ““ 口 计算 税额 到 期 日 |2016. 06. 30 
收 萌 方 
[ 专项 基金 选 择 
分 配 |SAP1 与 未 清 EF 金额 成 比例 
资金 彤 第 从 加 目 团 
号 5 © 
图 8. 2.2-2 
基本 信息 a : 
和 插 证 日 其 2016. 01. 01 任 证 类 型 通过 指定 专项 资金 可 用 金额 的 百 分 j [CNWY | 
过 账 日 期 [io 多 中 比 来 计算 本 次 预付 款 的 金 i 
任 证 措 头 文本 | 预付 款 请 求 | 换算 日 2016. 01. 10 
多 10.00 EE 


图 8. 2.2-3 


(3) 分 配 : 指定 预付 款 金额 分 配 到 专项 资金 凭证 上 的 计算 方法 ， 如 本 次 预付 款 为 10. 00， 
如 果 专 项 资金 凭证 有 多 个 ， 按 照 分 配 的 规则 计算 各 个 专项 资金 凭证 本 次 后 续 抵 减 操作 中 转移 
的 预算 消耗 金额 。 在 这 里 使 用 的 是 SAP 提供 的 标准 分 配 SAP1 ， 其 计算 公式 如 下 : 

本 次 预付 款 金额 * (单个 专项 资金 的 未 清 可 用 金额 /> (单个 专项 资金 的 未 清 可 用 


金额 ) ) 
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(4) 基金 储备 ,录入 一 个 或 多 个 专项 资金 凭证 号 (如 基金 承诺 凭证 ) 及 其 行 项 目 号 。 
(3) 单 击 项 目 细 节 ， 可 手工 录入 多 个 专项 资金 凭证 后 续 抵 减 的 金额 ， 如 图 8. 2. 2-4 所 示 。 


FE 后 续 抵 减 | 1 


(@@) 检查 : 单 击 此 按钮 ， 检 查 预付 
成 专项 资金 凭证 的 预付 


多 是 国 加 总 显示 货币 


[EAPI 与 未 青 EF 金富 成 比例 ME 
录入 多 个 要 采用 的 | 
F 动 调整 每 个 专项 | | 顺 | 局 | 专项 资金 凭证 。 。 肿 必 | 功能 范围 


<80001 
280001 


Le000-01-01 


1 86000-01-01 


8. 2.2-4 


款 请 求 是 否 正确 ， 如 果 无 误 ， 则 可 以 单 击 “保存 ” 生 
款 请 求 ， 保 存 生成 的 预付 


款 请 求 如 图 8. 2. 2-5 所 示 。 


数据 条 目 视图 | 

任 证 编号 9900000008 公司 代码 2800 财 年 2016 

作证 日 期 2016. 01. 01 过 账 日 期 2016. 01.10| 期 间 [I] 

参照 跨 公司 编号 

货币 CNY 文本 存在 口 分 类 账 组 | 

[ 较 |[ 划 | 恒 | 珊 ] 师 |[ 呈 外 轩 | 胰 省 虽 ] 略 , 园 ,本 外 加 | 男 ] 

Earmd Fnds 基金 中 心 BP | 基金 计划 | 公司 码 “ 项 | PK 科目 “说明 | 金额 货币 | 税 | 成 本 中 
83 1280001 2800 1139 CN1222 CRM More 1.00- CNY 

显示 FM 凭证: 总 览 


2017.08.16 16:01:26 


FM 任 证 编 . “|“ 项 | 基金 中 心 | 承诺 项 目 | FM.，| FMAC.， 分 类 账 ““ 则 年 ,Per | FM 过 账 日 期 “ FI 任 证 号 | 项 |VT | 值 类 型 文本 “| 金额 类 
1000000. 回 1 280001 6000-01-01 CNY 1.00 付款 预算 2016 1 2016.01.10 9900000008 1 58 预付 定金 请 求 “ 初 始 的 
图 8.2.2-5 

其 值 类 型 为 58- 预 付 定 金 请 求 。 
2) 事务 码 F-47: 建立 预付 款 请 求 ， 既 可 建立 专项 资金 任 证 的 预付 款 请 求 ， 也 可 创建 一 
般 的 预付 款 请 求 ， 操 作 如 网 8. 2. 2-6 所 示 。 

”大作 定金 请 夹 : 势头 间 克 

新 佐证 项 

任 证 日 期 20160101 任 证 类 型 |zZZ| ”公司 代码 2800 

过 账 日 其 |20160101 | 过 忠 期 间 ”|8 | 货币 /汇率 cxy | | 

作证 编号 换算 日 其 

赁 证 抬头 文本 预付 款 申 请 | 到 数 | 

伙伴 业务 范围 税收 报表 日 其 

| 世 应 商 - 

科目 CN1222 

特别 总 卫 标 志 四 加 

图 8.2.2-6 


按 《Enter〉 键 ,进入 下 一 界面 ， 如 图 8. 2.2-7 所 示 。 
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栈 他 害 会 壕 赤 或 天 供应 让 葡 与 
名 图 国 虽 存 其 他 数据 ”新 任 证 项 


供应 商 [CN1222 CRM More 总 账目 。 |11510100 
公司 代码 [2800| 
BestRun China 上 海 
| 项 目 1 / 预付 定金 要 求 / 39 F 
金额 EH joy 
口 计算 税额 
业务 范围 b= 
到 期 日 2016. 01. 01 
单个 收 款 人 口 
冻结 付款 [| 付 误 方 式 [|] 
折扣 百分比 折扣 人 金额 
不 动产 口 
利 河中 心 | 流动 类 型 [ | 
合同 号 A[ | 
资 |BP | 
Earmd Fnds 83 [1 | De 完成 
资金 中 心 280001 承诺 项 目 |6000-01-01 | 
分 本 | 
文本 | 预付 款 申 请 4 长 文本 
图 8. 2.2-7 


“Earmd Fnds ”: 录入 专项 资金 凭证 ， 代 表 为 专项 资金 凭证 的 后 续 抵 减 业务 ， 如 果 不 录 
和 人 则 代表 为 一 般 正常 的 预付 款 请 求 。 

新 凭证 项 : 如 果 预 付款 请 求 有 多 条 ， 则 可 单 击 ， 生 成 新 的 一 条 行 项 目 。 

在 图 8.2.2-7 中 ,录入 完成 后 ， 可 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 生成 预付 款 请 求 ， 如 图 8. 2. 2-8 
所 示 。 


交 是 全 量 总 显示 货币 


EE | 图 
佐证 编号 9900000009 公司 代码 2800 财 年 2016 
伴 证 日 期 2016. 01. 01 过 账 日 期 2016. 01. 01| ”期 间 | 
条 腿 | | 器 公司 编 S a 
货币 [ra 文本 存在 口 分 类 由 组 是 
图 响 图 加 图 攻 加 可 加 四 区] KR| 呈 而 | 
Earmd Fnds 承诺 项 目 “| 基金 中 心 | 公 . “| 项 |PK| 科 目 | 说 明 | 金额 | 货币 | 税 | 成 本 中 心 ”| 文本 
[33 | 5000-01-01 280001 2800 1 39 CN1222 CRM More a00- OY 预付 就 申 请 
3 的 咯 
显示 FM 凭证 : 总 览 Fa CE 
对 应 预算 消耗 的 


2017.08.16 16:17:09 SS 
FM 凭证 


FM 任 证 编号 “| 项 | 基金 中 心 | 承诺 项 目 | FMAC | FMAC 金 额 | 分 类 账 ““ 财 年 | Per | FM 过 几 日 期 “| FI 任 证 号 | 项 | 值 类 型 文本 | 


11000000448 回 1 280001 6000-01-01 CNY 1.00 ”付款 预 站 2016 1 2016.01.01 9900000009 1 预付 定金 请 求 


图 8. 2.2-8 


FMDPREF 和 FF-47 两 者 的 主要 区 别 如 下 : 

> 前 者 只 能 用 于 专项 资金 预付 款 请 求 ， 后 者 既 可 用 于 专项 资金 的 预付 款 请 求 ， 也 可 用 
于 一 般 通 常 的 预付 款 请 求 。 

> 前 者 预付 款 金额 能 在 各 个 专项 资金 凭证 上 分 配 金额 ,后 者 只 能 手工 单个 录入 。 

> 前 者 在 FM 里 配置 其 操作 的 字段 状态 ， 后 者 则 是 由 本 中 的 记 账 码 和 科目 字段 状态 组 
来 控制 界面 字段 状态 。 
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2. 预付 款 记 账 
1) FMDPREF: 不 基于 预付 款 请 求 的 单独 的 专项 资金 预付 款 ， 操 作 如 图 8. 2. 2-9 所 示 。 


符 人 责 计 关公: 你 避 耸 疗 2800 
区 项 目 细节 ”总 畴 公司 代码 


[到 本 信息 
佐证 日 期 20160101 党 证 类 型 [kz| 上 货币 CNY 
过 咱 日 期 201l16011 参照 汇率 
途 证 抬头 交 本 | 换算 日 期 | 
全 额 1 [LlUse EF Amount 百分比 EF 全 额 0.000 
| 殿 应 商 
供应 商 CN1222 特别 总 帐 标志 四 税 码 [| 
冻结 付款 [|] 付 敦 方式 [| 付 敦 方式 补充 [| 
税额 口 计算 税额 收费 方 
银行 
总 帐 科 目 11110201 起 息 日 |20160110 
文本 预付 款 | 
专项 基金 选择 | 
分 蕊 | SAP1 与 未 清 EF 金额 成 比例 ”| 
| 资金 傅 备 由 天 | 
83 J 所 


图 8. 2.2-9 


其 操作 基本 上 同 预付 款 请 求 (事务 码 FMDPREF) 一 样 ,但 是 多 了 一 个 需要 录入 付款 现 
金 银 行 的 科目 。 录 入 完成 后 ， 单 击 保存 生成 预付 款 凭证 ， 如 图 8. 2. 2-10 所 示 。 


多 中 国 名 站 胃癌 Neh 图 图 一 Gi” 过 
货币 CNY uA 
er 基 老 交易 BKPFF | 会 计算 证 直接 输入 
攻 证 编号 [1500000077 公司 代码 2800 由 参考 码 1150000007728002016 | : 
人 [al 过 账 日 期 |2016. 01.10| 其 输 和 者 ZHANGCHL 预制 
条 上 | |] 隐 人 司 编 呈 输入 日 期 2017. 08. 16 输入 时 
代 8 市 Er 证 口 分 事务 代 得 EDEEE | 
图 障 图 加 图 匣 吕 可 加 茹 四 加 5 且 | 本 而 | 王国 
Earmd Fnds | 承诺 项 目 | 基金 中 心 ”| 公 .“| 项 |PK | 科目 | 让 明 ”金额 货币 “ 税 | 成 本 中 心 文本 
1000-01 2800 1 90 ”11110201 中国 扫 行 现金 人民币 100- CNY 预付 葡 
83 6000-01-01 280001 2 29 |CN1222 {CRM More 1.00 CNY 
晶 一 Cs 一 。 5 有 和 
显示 FM 和 凭证: 总 览 生成 值 类 型 为 61 -预付 定金 图 二 
人 总 任 让 
2017.08.16 16:32:24 geal 


FM 任 证 编号 “ “项 | 基金 中 心 | 承诺 项 目 。 “FMAC | FMAC 短 额 分 类 账 ““ 财 年 |Per | FM 过 账 日 期 人 厅 代 证 号 ”| 项 |V | 值 类 型 ”| 金额 类 型 
1000000449 回 | 1 280001 6000-01-01 CNY 1.00 付 蓝 预算 2016 1 2016.01.10 ”1500000077 ”2 61 预付 定 全 初始 的 
图 8. 2.2-10 


2) F-48: 不 基于 预付 款 请 求 的 预付 款 记 账 ， 操 作 如 图 8. 2. 2-11 所 示 。 

按 (Enter》 键 ,进入 下 一 界面 ， 如 图 8. 2. 2-12 所 示 。 

“Earmd Fnds ”: 录入 专项 资金 凭证 ， 代 表 为 专项 资金 凭证 的 后 续 抵 减 业务 ， 如 果 不 录 
入 则 代表 为 一 般 正常 的 预付 款 。 

新 凭证 项 : 如 果 预 付款 有 多 条 ， 则 可 单 击 ， 生 成 新 的 一 条 行 项 目 。 
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祥 新 赁 证 项 ”申请 


凭证 日 期 |20160101 任 证 类 型 。” ”上 KZ| ”公司 代码 [2800| 
过 账 日 其 20160101 起 期 间 ”|8 | ”货币 /汇率 CNY 
任 证 编号 换算 日 其 | 
参照 公司 往来 任 证 号 
作证 抬头 文 本 | 预付 款 | 
伙伴 业务 范围 [ | 页 数 | ”| 税收 报表 日 其 
[供应 商 
科目 CN1222 特别 总 账 标志 四 
备 选 公司 码 | _| 
| 银行 
科目 11110201 业务 范围 | | 
金额 1 本 币 金额 
银行 费用 本 位 币 银行 费用 
起 息 日 20160101 利润 中 心 
文本 夺 仇 1 Hs 
图 8. 2.2-11 
| 颖 应 六 责 记 订 全 让 账 改正 供应 麻 磺 重 
及 中 其 他 数据 。 图 国 四 新 任 证 项 
世 应 商 CN1222 CRM More 总 账目 11510100 
公司 代码 [2800| 
BestRun China 上 海 
| 项 目 2 / 定 预付 定金 / 29 A 
全 额 1.00 CNY 
口 计算 税额 
业务 范围 
到 | 期 日 2016. 06. 01 
单个 收 款 人 0 
冻结 付款 | 付 误 方式 [|] 
折扣 百分比 折扣 金额 


产 
利 河中 心 流动 类 型 [ 


合同 号 An 
资金 | lgP| | 
Earmd Fnds 83 1| 加 | 已 完成 
资金 中 心 280001 | 承诺 项 目 |8000-01-01 | 
分 配 
文本 | > 长 文本 


图 8.2.2-12 


录入 完成 后 ， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 保存 即 可 。 

FMDPREF 和 了 -48 两 者 的 主要 区 别 如 下 : 

> 前 者 只 能 用 于 专项 资金 预付 款 请 求 ， 后 者 既 可 用 于 专项 资金 的 预付 款 ， 也 可 用 于 一 
般 通 常 的 预付 款 。 

> 前 者 预付 款 金额 能 在 各 个 专项 资金 凭证 上 分 配 金额 ,后 者 上 只 能 手工 单个 录入 。 

> 前 者 在 FM 里 配置 其 操作 的 字段 状态 ， 后 者 则 是 由 机 中 的 记 账 码 和 科目 字段 状态 组 
来 控制 界面 字段 状态 。 

3) F-51: 基于 预付 款 请 求 的 预付 款 记 账 ， 操 作 如 图 8. 2.2-13 所 示 。 

单 击 “ 选 择 未 清 项 ”， 进 入 下 一 界面 ， 如 图 8. 2. 2-14 所 示 。 

在 图 8. 2.2-14 中 ,， 单 击 “ 处 理 未 清 项 ”， 进 入 下 一 界面 ， 如 图 8. 2. 2-15 所 示 。 
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选择 未 清 项 账户 模型 


凭证 日 期 20160101 和 任 证 类 型 KZ| 公司 代码 [2800| 
过 账 日 期 20160228 jE 间 8 | ”货币 /汇率 chy | 
赁 证 编号 | 换算 日 其 和 
参照 公司 往来 Ai 号 | 
任 证 抬头 文本 [对付 敦 请 求 介 款 ”| 
清明 I | 
页 数 

要 浆 进 的 业务 

E 

.回合 

〇 收 车 

口 贷方 任 证 

吕 转 铺 记 由 并 清 幅 

图 8. 2.2-13 
| 处 理 未 清 项 


公司 代码 |2800| 回 没 有 
科目 CN1222 〇 金额 
科目 类 型 KK 口角 证 编号 
特别 总 账 标志 可 国标 准 未 清 页 吕 j 过 账 日期 
付款 通知 编号 口 以 襄 范 围 
口 多 限 


图 8. 2.2-14 


赁 证 编号 “| 优 ..，| 儿 证 日 其 | 记 . 业 …， 儿 期 -CNY 总额 。 ,部 分 付 未 金额 .现金 折 
9900000008 ZZ 2016.01.01 39 18l- | 二 00-| 0.bo ， 
9900000009 22 2016. 01. 01 39 | 0 加 = 00-| 0.00 


图 8. 2.2-15 
在 图 8.2.2-15 中 ， 选 择 进行 付款 的 预付 款 请 求 后 ， 单 击 国 按 钮 ， 进 入 下 一 界面 ， 如 
图 8.2.2-16 所 示 。 


| 处 理 未 清 项 选择 未 清 项 ” 闻 丰 显示 货币 。 账户 模型 国税 


任 证 日 期 [2016. 01. 01| 。 凭证 类 型 区 z| ”公司 代码 2800 
过 账 日 其 [2016. 02. 28| 。 Wk 其间 团 颖 5 [Chr | 
优 证 编号 内 部 则 年 [2016| 换算 日 期 2016. 02. 28 
参照 公司 往来 作证 号 
作证 抬头 文本 预付 惑 请 求 付款 伙伴 业务 范围 | 
RN [| 
| 国 | 呈 | 古 | 药 | 量 肖 图 上 到 站 国富 兢 J 时 小 加 | 茵 | 
pklS| 部 门 科目 说明 | 公 e| 全 税金 | 税 
其 它 项 目 [ ”6.00] 条 客 [Fr 0.00 len 
其 他 行 项 目 
过 账 妈 ”|50| 科 目 。 ”0011110201 加 标识“ 事务 类 型 | | 新 公司 代码 [ 
图 8.2.2-16 
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在 图 8. 2.2-16 中 ， 录 入 付款 银行 科目 及 代码 后 ， 按 (Enter》 键 ,进入 付款 4 
面 ， 如 图 8. 2.2-17 所 示 。 


侈 对 介 好 感 臣下 才 灵 冬 自 磺 
及 图 国 中 选择 未 博 硕 ”处理 未 清 项 部 其 他 数据 。 账户 模型 


由 
盖 
淹 
> 
沁 


总 账 科目 11110201 “| 中 国 银行 现金 -人 民 币 
公司 代码 2800| BestRun China 


| 项 目 1/ 贷 方 分 录 /50 a i 


金额 [2.00 ay 
门 计算 税额 

业务 范围 b= 伙伴 业务 范围 
利 河中 心 | 
WBS 元 素 | 
基金 计划 
起 息 日 2017. 08. 16 
分 配 | 
文本 | 预付 训 | 

图 8. 2.2-17 


在 图 8.2.2-17 中 录入 完成 无 误 后 ,， 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ,保存 生成 凭证 ， 结 果 如 
图 8. 2. 2-18 所 示 。 


数据 条 目 视图 

项 证 编号 500000079| 公司 代码 [2800| 财 年 ol6| 
任期 [16.00 0 过 账 日 其 [506 02 26| 期 间 el 

参照 跨 公 司 编号 

货币 CNY 文本 存在 口 分 类 账 组 Be 


eee le ese 


承诺 项 目 | 基金 中 心 | 公 .“ | 项 |PK| 科 目 说 明 | -全 额 | 货币 “| 文本 
1000-01 2800 1 50 11110201 中 国 银 行 现 例 -人民币 2.00- | CNY 预付 款 
565000-01-01 .1280001 | 2 .29 CN1222 CRM More 1.00 CNY 

6000-01-01 280001 3 |29| CN1222 CRM More 1.00 CNY 预付 款 申 请 


显示 FM 凭证 : 总 览 


图 二 : 预付 款 凭证 的 
2017.08.16 17:03:13 预算 消耗 PM 凭证 
FM 任 证 编号 “| 项 | 基金 中 心 | 承诺 项 目 | FM | FMAC 金 额 分 类 账 ““ 财 年 | P | FM 过 账 日 期 ” FI 任 证 号 | 项 | 值 类 烈 | 葵 额 类 
1000000451 1 280001 5000-01-01 CNY 1.00 ”付款 预算 2016 2 2016.02.28 L1300000079 |) 2 | 预付 定金 溯 培 萨 
2 280001 6000-01-01 CNY 1.00 区 1500000079 3 | 预付 定 4 反 和 

显示 FM 任 证 : 请 原 预付 款 请 求 上 的 预算 消耗 金额 图 三 ， 预 付款 请 求 的 

清 零 ， 相 当 于 将 预付 款 请 求 上 的 | 。 | 预算 消耗 FM 人 证 
2017.08.16 17:04:54 预算 占用 结 清 并 转移 到 了 预付 款 

凭证 的 预算 消耗 上 
RM 作证 蝙 号 “| 项 | 基金 中 心 | 承诺 项 目 。 “| FMAC | FMAC 2 江 委 账 “| 个 财 年 | Per | FM 过 账 日 期 “| 己 估 证 号 。 | 项 | 值 类 型 文本 | 
1000000447 1 280001 6000-01-01 CNY | i 付款 预算 2016 1 2016.01.10 3900000008 1 预付 定金 讲求 | 


图 8. 2.2-18 


预付 款 凭证 过 账 后 ， 原 预付 款 请 求 上 占用 的 预算 消耗 被 清 零 并 同时 转移 到 了 预付 款 凭 证 


的 预算 消耗 上 ， 这 样 充分 保证 了 有 预付 款 请 求 的 预付 款 ， 在 支付 时 有 可 靠 预 算 来 保证 执行 。 
3. 发 票 记 账 
F-43/FB60 等 事务 码 ， 带 专项 资金 任 证 的 预付 款 和 发 票 抵 消 的 过 账 ， 其 操作 与 常规 的 
发 票 录入 差异 不 大 ,但 要 注意 的 是 ， 发 票 的 凭证 类 型 和 录入 的 专项 资金 凭证 类 型 一 定 要 在 配 


置 中 存在 ， 才 会 产生 自动 抵消 的 分 录 。 主 要 操作 如 图 8. 2. 2-19 所 示 。 
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毅 人 绝 应 六 发 票 : 证 如] 订单 


利 河中 心 伙伴 利 河中 心 
2 四 号 其 他 数据 段 
成 本 对 象 | 获 利 能 力 段 
公司 代码 [本 00| bed was 过 网 络 
人 员 编 号 
『 ] 
项 目 27 借方 分 如/ 40 基金 BP | 
金额 Se | 
税 码 | 
成 本 中 心 环 卉 项 目 
a 基金 中 心 | 
训 ee 指定 用 途 的 基金 83 本 | 加 je 完成 
i 销售 订单 [ [一 | rr 
功能 范围 r a 
物料 | 不 动产 对 象 
A | 权益 组 | 
图 8. 2.2-19 


在 录入 供应 商 发 票 借方 科目 记 账 时 (也 就 是 预算 消耗 的 总 账 科 目 记 账 )， 必 须 指定 录入 


专项 资金 任 证 号 ， 如 无 录入 则 为 常规 发 票 录 入 ， 其 预算 消耗 正 
的 预付 款 。 录 入 完成 后 模拟 凭证 如 图 8. 2. 2-20 所 示 。 


汪 显 示 货币 。 预制 作证 ”账户 模型 ”43 快速 数据 输入 国税 


常 占用 ， 不 会 抵消 供应 商 已 有 


其 证 日 期 2016. 01. 01| 。 凭证 类 型 KR 公司 代码 [2800| 
过 账 日 期 2016. 02. 28 过 帐 期 间 也 货币 CNY 
作证 编号 内 癌 则 年 |2016| ”换算 日 其 2016. 02. 28 
参照 [ 公司 往来 任 证 号 
作证 抬头 文本 | 发 票 录 入 2 条 | 伙伴 业务 范围 [_ | 
页 数 | |] 
(ee ep le le cle Bap 
项 PKS 部 门 ,科目 | 说 明 | 公司 代码 | 金额 | 税金 税 
1131 CN1222 CRM More 2800 2.00- 0.00 |** 
2 40 1000 51411500 其 他 的 2800 2.00 0.00 
图 8. 2.2-20 


过 账 保存 后 ， 符 合 专 项 资金 凭证 类 型 配置 的 发 票 和 预付 款 


自动 抵消 ， 系 统 会 自动 根据 该 


专项 资金 凭证 已 有 的 预付 款 凭 证 与 本 发 票 进行 抵消 ， 并 自动 生成 相应 的 分 录 (注意 : 一 定 


要 保存 生成 凭证 后 才能 看 到 ， 模 拟 情 况 下 看 不 到 ) ， 生 成 的 凭证 


结果 如 图 8. 2. 2-21 所 示 。 


(Ea 
贷 证 编号 1900000101 苍 司 代码 2800 财 年 2016 
EE 2 So 2 | 自动 生成 预付 款 和 应 付款 间 的 抵消 
5 i 4 手工 录入 发 票 的 行 项 目 ， 其 中 一 | 分 录 ， 避 免 了 预算 消耗 同时 在 预付 
= | 借方 带 有 专项 资金 赁 证 号 | 款 赁 证 和 发 票 任 证 上 占用 
EE 
Earmd Fnds| 承诺 项 目 “| 基金 中 心 公司 码 “| 自动 建立 行 项 目 | 项 | Ph 夺目 说 明 | 金额 | 贷 F /发 票 参 考 号 “| 文本 i 
2121 2800 1 131 W1222 CRM More 2.00- | | | 收 到 发 票 
83 6000-01-01 280001 2 40 51411500 
83 6000-01-01 280001 39| CN1222 RM R D， NY 1 
83 6000-01-01 280001 区 4 |39 CN1222 CRM More 1.0g CNY 1500000078 AUTOTRANSFER 
2121 5 26 CN1222 CRM More 2.00 CNY 1900000101 AUTOTRANSFEROFFSET | 
图 8. 2.2-21 


在 凭证 上 产生 了 自动 抵 减 的 分 录 外 ，FM 凭证 在 生成 发 票 的 预算 消耗 的 同时 减少 了 预付 
款 的 预算 消耗 ， 保 证 了 发 票 和 预付 款 之 间 不 会 重合 地 形成 预算 消耗 占用 ， 如 图 8. 2.2-22 


所 未 。 
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2017.08.16 17:31:51 


显示 FM 


生成 发 票 的 预算 消耗 的 同时 ,减少 了 预付 定金 预算 消耗 
占用 ， 这 样 保证 了 发 票 和 预付 款 之 间 不 会 同时 占用 预算 


[RES 量 可 Ac 宝 额 | 芬 类 年 十 Pp 由 自 其 页 | 值 类 型 “| 全 额 类 型 
1000000452 280001 6000- 01-01 2.00 付款 预 站 2016 a 02. 28 本 发 票 初始 的 
280001 6000-01-01 2 发 票 减少 
2 f 激 村 


280001 
280001 


二 
6000-01-01 
6000-01-01 


3 预付 定金 ”初始 的 
4 预付 定金 “初始 的 


1900000101 


图 8. 2.2-22 
4. 支付 及 清 账 
F-44/F-51 对 应 付 账 款 、 预 付款 进行 清 账 ， 这 个 操作 与 正常 的 付款 并 清 账 相 同 ， 这 里 


不 再 详细 讲解 。 支 付 及 清 账 操作 后 ， 对 发 票 任 证 上 的 FM 更 新 如 图 8. 2. 2-23 所 示 。 


| 数据 未 目 视图 | 
凭证 编号 100000118 公司 代码 2800 财 年 2016 
任 证 日 期 20F6.05,..3. 过 帐 日 期 2016. 03. 31| ”期间 El | 
移 照 | 跨 公司 编号 | 
货币 CNY 文本 存在 口 分 类 账 组 
[ 鲜 ]|[ 昌 ] 军 |] 梧 ]| 喇 ][ 呈 | 轿 |] 胰 | 站 划 ] 国 , 轩 ,本 外 四 | 男 ] 
Earmd Fnds | 承诺 项 目 | 基金 中 心 | 公 .| 项 | PK 科目 | 说 明 | 金额 货币 | 
83 6000-01-01 280001 2800 1 29 CN1222 CRM More 2.00 CNY 
183 16000-01-01 280001 2 39 CN1222 CRM More 2.00- CNY | 
2121 3 27 CN1222 CRM More 2.00 CNY 
2121 4 37 CN1222 CRM More 2.00- CNY 
图 8. 2. 2-23 


对 原 发 票 会 计 凭证 的 付款 更 新 记录 如 图 8. 2. 2-24 所 示 。 


凭证: 总 览 


2017.08.17 10:36:37 


显示 FM 


FM 任 证 编号 “ 项 可 | 基金 中 心 上 承诺 项 目 。 | FMAC “FMAC 金 额 分 类 账 ““ 财 年 Per FM 过 账 日 期 ” FI 任 证 号 ”| 支付 任 证 号 | 项 | 值 类 型 ”| 金额 
|1000000452 回 280001 6000-01-01 CNY 2.00 ”付款 预算 2016。 2 2016.02.28 1900000101 1900000101 2 发 票 初始 
280001 6000-01-01 CNY 2.00 2 1900000101 1900000101 2 发 票 减少 

280001 6000-01-01 CNY 2.00- 2 1900000101 1900000101 2 付款 已 付 

2 280001 6000-01-01 CNY 1.00- 1900000101 1900000101 ”3 预付 定金 初始 

3 280001 6000-01-01 CNY 1.00- 了 1900000101 1900000101 ”4 预付 定金 初始 

280001 6000-01-01 . 3 1900000101 100000118 2 发 票 | 减少 

280001 6000-01-01 3 1900000101 100000118 ”2 付款 | 已 付 


图 8. 2.2-24 


8.3 ”FM 与 FI 固定 资产 集成 

对 固定 资产 模块 的 集成 主要 用 于 固定 资产 采购 支出 的 预算 控制 。 
制 与 常规 的 一 般 费 用 预算 控制 区 别 不 太 大 。 
8.3.1 FM 与 FI 固定 资产 集成 的 配置 


1) 激活 固定 资产 主 数据 的 FM 账户 分 配 要 素 。 
配置 路 径 为 SPRO 一 财务 会 计 (新 ) 一 资产 会 
配对 象 一 有 效 科 目 分 配 目标 ， 如 图 8. 3. 1-1 所 示 。 


对 于 折旧 费用 的 预算 控 


计 核 算 一 集成 总 账 会 计 核算 一 附加 账户 分 


3 了 57 


更 成 移 图 " 光 于 瘀 产 会 奢 榜 自 有 六 点 户 办 甩 要 吉 " 艇 监 


为 固定 资产 主 数据 激活 可 用 的 FM 账户 分 配 要 素 ， 注 


多 哆 胃 
关于 资产 会 计 核算 的 帐户 分 醒 要 素 
__ | 科目 对 象 “科目 分 配对 象 名 称 
”BUDGET_PD 预算 期 间 
BUDGET_PD2 预算 期 间 投 次 
CaUFN 内 部 订单 
EAUFN 投资 订单 
ISTL 基金 中 心 
| FISTL2 ”用 于 投资 的 基金 中 心 
FEBER 功能 区 
FKBER2 ”投资 的 功能 区 
| BEBER ”其 全 
GEBER2 用 于 投资 的 基金 
图 8. 3.1-1 


滤 
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2) 在 固定 资产 数据 中 将 涉及 FM 账户 分 配 要 素 的 字段 状态 设置 为 可 选 。 


配置 路 径 为 SPRO 一 财务 会 计 (新 ) 一 资产 会 计 核 算 一 主 数据 一 屏幕 格式 一 定义 资产 主 


数据 的 屏幕 格式 ， 如 图 8. 3. 1-2 所 示 。 


对 话 结构 
开 必 半 格式 | 六 相 式 [000| 一 各 人 
7 总 遇 昌 字段 组 en = 
. 向 字段 组 规则 逻辑 字段 组 时 间 相 关 数 据 
_ FG6 | 字段 组 名 要求” 可 选 | 否 ”| 显示 | 分 类 | 主 号 | 子 号 | 复制 
26 加 i 了 单 Oleolo 回 | 口 马 
“|81 税政 局 代码 ® oe CO 口 
@ 0 ee oo 器 
89 功能 区 ® oe 回回 马 
© 0 ee 回回 M 
2 资本 投资 基金 COI 加 | 加 口 
4A5 ”投资 的 基金 中 心 ® oo se 回回 口 
;| 7 房地产 对 象 ® oo se® 回回 口 
@ 0 ee vy M 
9 预 泪 期 间 APC Ole|lo 回回 已 
图 8. 3. 1-2 
逐一 为 资产 分 类 使 用 的 屏幕 格式 进行 调整 ，| 更 或 部 略 "FT7-44 交 克 朝 紫 : 大 识 " 与 流苏 般 尖 内: 1 
将 涉及 FM 账户 分 配 要 素 的 字段 设置 为 可 选 状 | 多 多时 加 昌 


态 ， 这 样 在 固定 资产 主 数据 上 就 可 维护 其 值 。 

3) 定义 固定 资产 事务 类 型 是 否 与 预算 
相关 。 

事务 码 SM30: V_FM_TABW， 如 图 8. 3. 1-3 
所 示 。 

逐一 为 预算 相关 的 资产 事务 类 型 进行 指定 。 
如 果 不 相关 预算 的 事务 类 型 记 账 时 承诺 项 目的 


“协议 ”这 一 列 不 要 选中 。 


FIAA 交易 数据 : 标识 "与 预算 相关 的 ” 
| 交易 类 型 | 事务 类 型 名 


O40 


060 
100 
101 


金融 业务 为 30， 则 会 产生 FM 预算 消耗 的 统计 
性 记 账 。 

4) 国定 资产 采购 预算 控制 的 FM 科目 
派生 。 
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105 
106 
110 
114 
115 
116 
120 
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Acquisition in the tax area only 
Acq. areas 01, 02, 20 

外 部 资产 购置 

负 资 产 的 购置 

杂项 成 本 , 非 减 免 奏 入 税 款 { 来 年 ) 
发 票 年 的 贷 项 作证 

到 联营 公司 的 发 票 年 度 贷 项 佐证 
厂 内 购置 

购置 - AuC 的 内 部 结 站 《 俊 正 值 ) 
自 成 本 控制 至 资产 的 结算 

购置 - AuC 的 内 部 结算 

货物 收 到 

生产 定单 货物 接收 

自 联营 公司 的 货物 接收 ( 兆 ) 


图 8.3.1-3 


| 相关 预算 


加 口 图 口 口 口 口 图 图 口 口 图 口 辐 


一 般 情况 下 ， 对 固定 资产 采购 支出 的 预算 控制 通常 使 用 资产 事务 类 型 + 总 账 科目 来 派生 
出 相应 承诺 项 目 ， 对 属于 采购 支出 的 事务 类 型 ， 则 派生 为 金融 业务 为 30 的 承诺 项 目 ， 否 则 
派生 为 与 预算 无 关 的 承诺 项 目 。 而 其 他 的 FM 账户 分 配 要 素 ， 如 基金 中 心 、 基 金 等 ， 可 通过 
读 取 固定 资产 主 数据 上 维护 的 基金 中 心 、 基 金 值 获得 ， 也 可 通过 读 取 固定 资产 主 数据 相关 的 
CO 对 象 或 其 他 值 字段 来 推导 完成 。 

比如 常见 100 事务 类 型 的 资产 采购 ， 通 过 总 账 科 目 + 资 产 事务 类 型 来 派生 承诺 项 目 ， 如 
图 8. 3. 1-4 所 示 。 


[加 | 的 |[ 赔 ' 基 ] 辜 |. 人 3ji 口 民 ] 名 | 同 |[ 呈 | 毅 全 | 有 | 电 .小国 | 世 玫 |] 
条 目 : 000001 


加 从 总 账 科 目 | 到 总 账 科 目 “事务 类 型 到 事务 类 型 目标 承诺 项 目 
16010301 16010301 100 160 [1501-02 


ey 


图 8. 3.1-4 


如 果 采 购 支 出 的 资产 事务 类 型 比较 多 ， 可 以 通过 事务 类 型 取出 事务 类 型 组 ， 然 后 再 用 事 
务 类 型 组 + 科目 进行 派生 。 

另外 可 用 函数 FMDT_READ_MD_ASSET 来 读 取 主 数据 上 的 FM 账户 分 配 要 素 进行 派生 ， 
如 图 8. 3. 1-5 所 示 。 


功能 模块 FMDT_READ_MD_ASSET 
步 又 指 述 | 国定 资产 采购 控制 的 基金 中 心 等 
[0 J 

LE 人 _ 民 性 | 

” 源 字段 

字段 名 称 描述 字段 明细 “描述 
pSTNG_DATE 储 证 中 的 过 账 日 其 POSTING_D.. | 贸 | 任 证 中 的 过 账 日 期 
COMP_CODE 公司 代码 CONMPANY_C.. | 食 | 公司 代码 
ASSET_NO 主 资产 号 ASSET | 贸 | 主 资产 呈 
| |suB_NUMBER 资产 次 级 编号 SUB_ASSET | 贸 崇 产 次 级 编号 

本 上 

| 目标 字段 

字段 名 称 指 述 明细 字段 明细 描述 

FISTL 基金 中 心 。 | 中 FUND_CENTER ”| 路 居多 中 心 

GEBER 基金 Ea EE 

图 8. 3. 1-5 


8.3.2 FM 与 FI 固定 资产 集成 操作 


1) F-90， 操 作 如 图 8. 3. 2-1 所 示 。 

单 击 “More” 按 钮 ， 在 新 窗口 中 输入 FM 账户 分 配 要 素 字段 的 值 或 由 派生 策略 来 决定 。 

凭证 过 账 后 结果 如 图 8. 3.2-2 所 示 。 

2) 折旧 费用 计 提 。 

事务 码 AFAB ， 折 旧 费 用 的 FM 账户 分 配 要 素 主 要 通过 折旧 费用 的 记 账 科目 +CO 对 象 来 
派生 。 例 如 生成 如 图 8. 3. 2-3 所 示 赁 证 。 
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| 盘 人 供应 下 活 要 : 证 如 萝 产 磺 


2 自 B oe 全 


= 
总 账 科目 。 [T601030 业务 范围 ley 一 伙 作 雾 范 围 到 这 | 
公司 代码 2800| | 资产 2005 0 资产 起 筷 日 。 |2016. 03. 31 
二 早生 rn en 单 击 此 按钮 ， 在 弹出 的 窗口 中 录入 
到 一 - 记 三 一 一 FM 账户 分 配 要 素 ， 也 可 以 在 配置 
中 不 显示 录入 ， 完 全 由 FM 账户 分 配 
项 目 2 借方 资产 / 70 外 部 资产 购 明 “> 世 素 的 派生 策略 来 决定 ， 也 可 以 两 者 都 
全 晒 000. 1 基 多 J 本 | | 用 , 但 要 处 理 好 手工 录入 和 派生 策 
[a 三 各 两 者 的 优先 级 
税 码 | | 一 一 一 一 一 
业务 苑 转 一 ] | 指定 用 进 的 量 多 | | 口 已 守成” 事 夯 娄 弄 [到 可 
资产 2005 不 动产 对 象 | | | 号 
订单 
资产 起 息 日 2016.0 
分 配 | 
文本 阔 长 文本 
图 8. 3.2-1 
多 只 国 如 矶 明示 贷 币 ”组 总 帐 视图 
| 娄 所 末日 视 辐 | 
其 证 编号 so0000103| 公司 代码 2800| 则 年 [2016| 
和 任 证 日 期 2016. 03. 31 过 帐 日 期 2016. 03. 31| 期间 BB] 
参 眼 跨 公司 编号 
货币 CNY 文本 存在 口 分 类 账 组 | 
图 跨 加 加 商 面相 要 晤 区 到] 别 | 本 全 | 匡 四 TD 
承诺 项 目 基金 中 心 预算 期 间 | 于 人 计划 | 公司 三 项 PK 科目 | 说 明 | 全 类 | 作 税 | 也 
2121 1 31 CN1222 CRM More 1,000.00- 
1501-02 280002 2 70 16010301 000000002005 0000 1,000.00 CNY 
显示 FM 凭证 : 中 总 览 
2017.08.18 17:42:01 
_FM 任 证 编号 “ “项 | 基 .| BP 基金 中 心 | 承诺 项 目 | FMAC | FMAC 金 额 分 类 账 ““ 财 年 | Per | FM 过 账 日 期 “所 从 证 号 。 | 项 | 值 
11000000458 回 和 280002 1501-02 CNY 1,000.0.， 付款 预 站 2016 3 2016.03.31 1900000103 2 发 . 
图 8.3.2-2 
多 输 圈 虽 大 显示 货币 四 总 k 视 图 
| 数据 条 目 视图 | 
作证 编号 500000000 ， 公司 代码 2800 财 年 2016 
和 任 证 日 期 2016. 01. 31 过 账 日 期 2016. 01. 31| ”期间 再 
参照 跨 公司 编号 
货币 CNY 文本 存在 口 分 类 路 组 
回回 辐 硬 四 区 J 区 | 全 [ ne pp 
承诺 项 目 | 基金 中 心 | BP | 基金 计划 | 公司 码 “项 |PK ”| 科目 。 “| 说明 | 金额 货币 _ 税 成 本 中 心 | 文本 
6000-01-01 280002 2800 1 40 51410900 折旧 咒 16.67 CNY 17300000001) AFB01201600101-0000000001 
9999 2175 16110201 折旧 -建筑 物 ”16.67- CNY AFB01201600101-0000000001 


显示 FM 和 凭证: 总 览 


2017.08.18 17:50:09 


FM 任 证 编号 “|“ 项 | 基金 中 心 | 承诺 项 目 “| 统计 字段 | FMAC | 值 类 型 FMAC 金 额 分 类 帐 ““ 财 年 | Per | FM 过 kk 日 期 厅 任 证 号 ”| 项 | 金额 类 型 


as [ 霹 草 1002 6000-01-01 CNY “发 票 16.67 ”付款 预 站 2016 1 2016.01.31 500000000 ”1 初始 的 


图 8. 3.2-3 


8.4 FM 与 CO 业务 集成 


一 般 情况 下 ，C0 的 成 本 对 象 往往 为 FM 科目 派生 策略 规则 提供 重要 的 依据 来 推导 FM 
账户 分 配 要素 ，SAP ERP 系统 倡议 的 对 预算 采用 事前 控制 ， 即 无 预算 保证 的 业务 在 执行 前 
就 尽量 用 预算 来 控制 ， 而 不 是 放 在 事后 。 由 于 CO 中 的 成 本 核算 往往 处 于 预算 执行 的 事后 阶 
段 ， 大 多 是 由 于 财务 需要 进行 成 本 核算 而 需要 的 操作 ， 此 时 对 费用 、 成 本 的 支出 已 形成 了 事 
实 ， 再 进行 事后 控制 大 多 只 是 画蛇添足 ， 此 时 预算 控制 已 不 必要 。 因 此 在 大 多 数 情 况 下 都 不 
会 激活 C0 与 FM 业务 操作 的 集成 ， 尤 其 是 对 预算 控制 存在 强 控制 需求 的 情况 。 比 如 说 ， 生 
产 部 门 的 费用 预算 为 100， 辅 助 生 产 部 门 费 用 预算 50， 当 月 生产 部 门 发 生 费 用 80， 辅 助 生 
产 部 门 发 生 费 用 30， 两 者 预算 都 充足 ， 月 末 成 本 核算 ， 将 辅助 部 门 费 用 分 挫 30 到 生产 部 
门 ， 此 时 生产 部 门 总 费用 为 110， 这 个 时 候 超 预算 了 ， 激 活 了 C0 与 FM 的 集成 且 预 算 强 控 
制 的 情况 下 会 报错 ， 但 是 成 本 核算 又 不 能 不 分 推 。 用 户 也 不 能 每 次 成 本 核算 都 去 调整 预算 ， 
这 样 就 形成 了 画蛇添足 。 从 这 个 情况 来 看 ， 很 明显 核算 和 预算 的 重点 和 对 象 都 不 一 样 ， 预 算 
更 重 于 事前 的 控制 ， 对 预算 的 使 用 更 讲究 责任 部 门 的 控制 和 责任 。 基 于 前 面 讲 的 情况 ， 通 常 
不 建议 激活 CO 模块 与 FM 的 集成 ， 如 果 确 实 基 于 统计 的 需要 ， 需 激活 C0 与 FM 业务 的 集 
成 ， 可 将 C0 与 FM 模块 集成 的 预算 消耗 设 为 统计 性 记 账 ， 在 CO 对 象 进行 内 部 业务 操作 时 ， 
生成 相应 的 FM 预算 消耗 赁 证， 但 不 进行 预算 控制 。 

另外 需要 说 明 的 是 ，C0 模块 成 本 对 象 (比如 内 部 订单 、WBS 元 素 等 ) 的 预算 控制 和 
FM 中 的 预算 控制 是 平行 的 ， 即 各 自 的 预算 各 自 进 行 控制 ， 出 于 性 能 方便 考虑 ， 通 常 建议 使 
用 了 FM 就 不 再 使 用 CO 中 的 预算 控制 。 


8.4.1 FM 与 CO 集成 的 配置 及 准备 


1) 定义 CO 和 FM 集成 过 账 的 凭证 编号 范围 
配置 路 径 为 SPRO 一 公共 部 门 管理 一 基金 管理 政体 一 实际 和 承诺 更 新 /集合 一 集成 一 使 
用 成 本 控制 定义 过 账 集成 的 编号 范围 ， 事务 码 OFC2， 如 图 8. 4. 1-1 所 示 。 


编 短 癌 性 : 综 呈 卉 压 邓 和 舍 FM 人 耕 证 : FM-CO 乏 台 ， 子 寻 碌 2800 


最 紧 忆 忌 
号 起 始 编号 ,截止 编号 _ 编 号 范围 杖 态 外 部 
| ol 1000000000 1999999999| 1000000009 口 


图 8.4.1-1 


2) 定义 CO 模块 中 要 激活 的 业务 事务 

配置 路 径 为 SPRO 一 公共 部 门 管理 一 基金 管理 政体 一 实际 和 承诺 更 新 /集合 一 集成 一 选 
择 集成 业务 事务 ， 如 图 8. 4. 1-2 所 示 。 

业务 : 指定 要 激活 的 业务 事务 ，++++ 为 所 有 业务 都 激活 。 

预算 分 配 : 指定 是 否 与 预算 控制 相关 ， 如 果 不 勾 选 ， 则 产生 的 FM 预算 消耗 记 账 为 统计 
性 记 账 。 
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FM 中 CO 业务 记录 


财务 管理 范围 [业务 | 


2800 REIU 实际 间接 费用 评估 al 四 
2800 RKIY 实际 间接 费用 分 配 | MI 
Ps01 ++++ 所 有 事务 回 


实际 的 期 间 间 接 费 用 
实际 定期 重 过 账 
内 部 作业 分 配 


实际 间接 费用 评估 
实际 间接 费用 分 本 
实际 作业 分 酝 
模板 分 配 
成 本 重 过 账 
收入 重 过 账 

重 记 账 控制 行 项 目 


图 8.4.1-2 


3) 激活 C0 与 FM 模块 的 集成 
配置 路 径 为 SPRO 一 公共 部 门 管理 一 基金 管理 政体 一 实际 和 承诺 更 新 /集合 一 集成 一 激 
活 合并 成 本 和 项 目 控制 ， 如 图 8. 4. 1-3 所 示 。 


更 性 效 蔷 " 噬 和 让 CO-FM 综合 " 艇 监 


次 网 慑 斩 贩 

激活 CO-FM 综合 
FMA |CO 集 成 ” 。 有效 HR 从 无 检查 
2800 国 


图 8.4.1-3 


4) CO 和 FM 集成 中 的 FM 科目 派生 策略 

激活 了 CO 模块 业务 事务 与 FM 模块 集成 ， 在 执行 CO 业务 事务 时 ， 会 产生 相应 的 FM 预 
算 消 耗 赁 证， 其 FM 账户 分 配 要 素 ， 可 以 通过 C0 的 业务 事务 + 成 本 对 象 + 成 本 要 素 ， 来 派生 
推导 承诺 项 目 、 基 金 中 心 等 FM 账户 分 配 要 素 。 


8. 4.2 FM 与 CO 集成 的 操作 


激活 CO 和 FM 的 业务 事务 的 集成 后 ， 其 操作 与 原来 一 样 ， 但 会 生成 FM 预算 消耗 赁 证。 
例如 费用 分 扒 (KSU5) 产生 的 FM 预算 消耗 赁 证， 如 图 8. 4. 2-1 所 示 。 


控制 过 账 : 凭证 号 的 行 项 目 


财务 管理 范围 2800 
年 度 承诺 项 目 2016 


承诺 项 目 

rr Arh 3» 

参考 作证 号 “项目 | 业务 事务 管理 会 计 业务 名 称 值 类 型 文本 “| 金额 类 型 Prd | FM 过 账 日 期 ”支付 预 。 | 承诺 项 目 。 ”| 基金 中 心 | 总账 科目 。 “| 公司 码 | 文本 

600000040 1 RKIU 实际 间接 费用 分 摊 实际 成 本 记 账 0100 2 2016.02.29 40.43 6000-01-01 280002 8000000001 2800 00001 
2 RKIU 实际 间接 费用 分 摊 2 40.43- 6000-01-01 280001 8000000001 2800 00001 

600000041 1 RKIV 实际 间接 费用 分 本 > 40.43 6000-01-01 280002 51411500 2800 00001 
2 RKIV 实际 间接 中 用 分 配 . 40.43- 6000-01-01 280001 51411500 2800 00001 

图 8.4.2-1 


356 


8.5 FM 与 SD 集成 


FM 与 SD 的 集成 如 图 8. 5-1 所 示 。 


1. 销 售 订单 
10 FM 科目 分 配 
20 FM 科目 分 配 


we 4.FI 发 票 
2 发 货 过 账 会 计 和 凭证 


2 FM 科目 分 配 

“于 动 分 配 。 从 SD 订 单传 输 So 
自动 派生 

承诺 消 丰 i 


54 发 票 57 已 付款 


| 
1 
1 
1 
1 销售 订单 ee 
4 
1 
1 


1.FM 收 入 预测 + 4.FM 预 算 消 耗 + 5.FM 预 算 消耗 + | ”收入 预算 执行 
4FM 收 入 预测 - | | | 5.FM 预 算 消耗 - 


图 8.5-1 


1) 创建 销售 订单 ， 通 过 手动 输入 或 FM 科目 派生 策略 自动 创建 ， 在 销售 订单 行 项 目 上 生 
成 了 FM 科目 分 配 ， 并 根据 订单 收入 金额 ， 形 成 了 值 类 型 为 83- 收 入 预测 的 FM 预算 消耗 凭证 。 

2) 交 货 单 发 货 过 账 ， 其 FM 科目 分 配 部 分 从 SD 订单 传输 和 FM 科目 派生 策略 自动 创 
建 ， 形 成 FM 科目 分 配 ， 销 售 成 本 的 凭证 记 账 ， 同 时 形成 销售 成 本 在 FM 的 预算 消耗 凭证 
( 值 类 型 54) 。 

3) SD 发 票 过 账 生成 开会 计 和 凭证 ，FM 科目 分 配 从 SD 订单 上 复制 传输 ， 形 成 FM 预算 消 
耗 赁 证 ( 值 类 型 54- 发 票 ) ， 并 同时 减少 销售 订单 上 的 收入 预测 的 FM 预算 凭证 的 承诺 消耗 。 

4) 对 发 票 收 款 ， 在 原 发 票 会 计 和 凭证 上 形成 FM 预算 消耗 凭证 的 发 票 减少 〈 值 类 型 54)， 
客户 已 付 增加 〈 值 类 型 57) 。 


8. 5. 1 FM 与 SD 集成 的 配置 及 准备 


1) 配置 SD 订单 行 项 目 中 FM 科目 分 配 的 字段 状态 控制 ， 如 下 : 
配置 路 径 为 SPRO 一 公共 部 门 管理 一 基金 管理 政体 一 实际 和 承诺 更 新 /集合 一 集成 一 维 
护 FM 科目 分 配 的 字段 状态 ， 如 图 8. 5.1-1 所 示 。 
流 镜 新 第 目 圈 国 纲 上 县 斩 贩 


| 定制 : 字段 状态 


FMA ,财务 管理 范围 名 称 _ 对 象 类 型 
| |2800 ‘BestRun chinal 04 SD 订单 项 = 
图 8.5.1-1 
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单 击 留 按钮， 查看 明细 定义 ， 如 图 8. 5. 1-2 所 示 。 


财务 管理 范围 [2800| BestRun China 
对 象 类 型 [64| ”sD 定单 项 
定制 : 字段 村 态 @ 9 [4) 9 
描 术 EY 国标 
承诺 项 字段 状态 O O 口 回 O 
基金 中 心 字段 状态 ® © 回 口 © 
基金 字 段 杖 态 | 本 6 归 O 
预算 期 间 字段 状态 口 O ® O .| 
字段 状 态 功能 范围 回 O 口 O O 
字段 状态 补贴 加 


图 8. 5. 1-2 

Qa 隐藏， 隐藏 FM 账户 分 配 要 素 ， 不 显示 ， 针 对 在 FM-BCS 中 没有 启用 的 FM 账户 分 配 
要 素 ， 将 其 隐藏 。 

@) 要 求 的 输入 : 必须 输入 ， 针 对 特殊 要 求 的 FM 账户 分 配 要 素 。 

(3) 可 选 输入 : 可 手工 输入 的 FM 账户 分 配 要 素 ， 针 对 经 过 人 为 判断 需 录 入 的 FM 账户 分 
配 要 素 ， 通 常 来 讲 它 也 可 以 被 FM 科目 派生 策略 所 覆盖 ， 这 取决 于 派生 策略 中 的 定义 。 

由 显示 : 仅 显 示 。 如 果 这 个 账户 分 配 要 素 启 用 了 ， 在 这 种 情况 下 通过 要 求 ， 一 般 通 过 
FM 科目 分 配 派生 策略 来 决定 其 推导 后 的 值 。 

(3) 显示 需要 的 值 : 仅 显 示 。 在 这 种 情况 下 通过 要 求 ， 一 般 通 过 FM 科目 分 配 派生 策略 
来 决定 其 推导 后 的 值 ， 如 果 派 生 策略 没有 推导 出 其 值 ， 则 报 出 错误 消息 。 

2) FM 科目 分 配 派生 策略 : 对 销售 订单 形成 的 FM 预算 消耗 凭证 ， 主 要 采用 业务 事务 
(SDOR) + 科目 + 订单 相关 数据 (如 CO 对 象 ) 等 进行 派生 推导 生成 。 男 外 也 可 以 使 用 出 口 
增强 SAPFMSD 的 函数 EXIT_SAPLFRC4_002， 根 据 SD 订单 相关 数据 增强 在 线 写 入 其 FM 科 
目 分 配 。 


8. 5.2 ”FM 与 SD 集成 操作 


1) VA01 建立 销售 订单 /VA02 修改 销售 订单 ， 如 下 : 
在 销售 订单 的 行 项 目 明细 中 ， 查 看 科目 分 配 ， 如 图 8. 5. 2-1 所 示 。 


销售 任 证 项 目 10 项 目 类 别 T&N | 标准 项 目 


物料 [HT-1069_CN | book LCD Display_China 


销售 A 条 件 A 科目 分 配 计划 行 
| 科目 分 配 | 
| ry 

业务 范围 订单 i 器 | 

一 = 2 

WBS 元 素 | | 
| 成 本 会 计 的 相关 数据 

成 本 核算 表 |cocs | Cost ofGoods Sold 

管理 费 关 键 字 | 

[ET 
图 8.5.2-1 
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在 图 8. 5.2-1 中 ， 单 击 “FM 科目 分 配 ” 按 钮 ， 弹 出 FM 科目 分 配 窗口 ， 如 图 8.5.2 
所 示 。 


[SE 对 象 分 配 : 基金 管理 


对 象 类 别 销售 作证 项 目 
14511/10 


图 8. 5.2-2 


可 录入 FM 账户 分 配 要 素 或 通过 FM 科目 分 配 派 生 策略 自动 推 必 出来。 完成 销售 订单 录 
入 后， 在 VA03 或 修改 VA02 界面 中 ， 单 击 菜单 “环境 ”一 “分 析 ” 一 “会 计 核 算 凭 证 ”， 
可 以 查看 订单 形成 的 FM 预算 消耗 凭证 ， 即 这 里 的 收入 预测 ， 如 图 8. 5. 2-3 所 示 。 


和 凭证 日 记 账 


财务 管理 范围 2800 
年 度 承诺 项 目 2017 


承诺 项 目 
甚 父 中 心 


参考 作证 号 ”项目 | 值 类 型 “金额 类 型 prd | FM 过 账 日 期 ”承诺 预算 支付 预算 | 承诺 项 目 | 基金 中 心 | 基金 总账 科目 | 公司 码 客户 | 
14511 10 收入 预 贡 | 0100 | 8 2017.08.21 0.00 1,000.00- 5000-01 280001 51010100 2800 CA304 


图 8.5.2-3 


2) 销售 发 票 过 账 (中 间 的 发 货 过 账 略 过 ) ， 其 操作 与 正常 的 销售 发 票 记 账 无 区 别 。 
销售 发 票 过 账 生 成 会 计 和 凭证 后 ， 形 成 收入 的 实际 预算 执行 ， 同 时 减少 销售 订单 的 预测 收 
入 ， 如 图 8. 5. 2-4 所 示 。 


数据 东 目 视图 

其 证 编号 [1400000006 从 司 代码 [2860| 财 年 

项 证 日 期 2016. 01. 10 过 账 日 期 2016. 01. 10| ”期 间 

参照 10090039029 ”| 跨 公 司 编号 Ee 

货币 es 文本 存在 口 各 销售 发 票 的 会 计 和 凭证 
和 其 对 应 的 FM 凭证 

辐 世 所 而 区 Ee 


承诺 项 目 | 基金 中 心 | 公 . 项 PK| 科 目 | 说 明 | 金额 | 
|1131 2800 1 01 CA304 TRX Company 100.00 
1131 2 01 CA304 TRX Company 900.00 
5000-01 280001 3 50 51010100 销售 (产品 1) 1,000.00- 


i 


显示 FM 凭证 : 总 览 


2017.08.21 16:33:37 


让 


4 村 心 金额 | 扮 类 账 “|“ 财 年 | Per | FM 过 账 日 期 “| 项 证 号 EN 
1000000331 1 280001 5000-01| 1,000.00- 付款 预算 ”2016 1 2016.01.10 1400000006 FE4 小 


FM 煤 证 编号 “| 项 | 基 .| Bp| 基金 中 心 | 承诺 项 目 | FMAC 金额 | 分 类 账 


图 8.5.2-4 
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通过 VA03 查看 销售 订单 上 收入 预测 的 FM 凭证 的 减少 ， 如 图 8. 5. 2-5 所 示 。 
和 凭证 日 记 账 


财务 管理 范围 2800 
年 度 承诺 项 目 2017 


承诺 项 目 

其 全 中 心 到 

参考 贷 证 号 “项 目 | 值 类 型 “| 金额 类 型 “| Prd | FM 过 账 日 期 ”承诺 预算 。 支付 预算 承诺 项 目 | 基金 中 心 基金 .总账 科目 “公司 码 | 客户 
14508 10 收入 预 则 0100 1010100 2800 CA304 


0200 54010100 2800 CA304 


3) 对 销售 发 票 收 款 。 
事务 码 Ff-30， 与 正常 的 收 款 清 账 一 样 。 操 作 后 ， 形 成 对 发 票 的 收 款 ， 其 FM 预算 消耗 
凭证 由 发 票 转 为 已 付 ， 如 图 8. 5. 2-6 所 示 。 


显示 FM 和 凭证: 总览 


2017.08.21 16:52:33 


FM 任 证 蝙 号 “~ 项 | 基金 中 心 | 承诺 项 目 | FMAC | FMAC 金额 分 类 账 ““ 则 年 | Per | FM 过 日 期 “| FI 任 证 号 | 项 | 值 类 型 | 金额 类 型 
[1000000331 加 | 1 280001 5000-01 CNY 1,000.00- 付 菏 预算 ”2016 1 2016.01.10 1400000006 3 
280001 5000-01 CNY 1,000.00 3 2016.03.31 1400000006 | 
280001 5000-01 CNY 1,000.00- 3 1400000006 | 


图 8. 5.2-6 


8.6 FM 与 MM 集成 


按照 预算 控制 的 业务 前 置 控制 思想 ， 使 用 MM 模块 与 FM 专项 资金 的 集成 ， 来 保证 业务 
有 可 用 预算 的 执行 ， 如 图 8. 6-1 所 示 。 


同步 创建 
专项 资金 凭证 


采购 合同 


网 8.6-1 


> 采购 合同 集成 FM 专项 资金 凭证 : 在 创建 采购 合同 使 用 计划 承诺 同步 创建 专项 资金 凭 
证 ,采购 合同 的 科目 分 配 将 使 用 其 计划 承诺 中 的 科目 分 配 ， 即 与 专项 资金 凭证 的 FM 
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科目 分 配 保持 一 致 ， 保 证 合同 后 续 采 购 订 单 在 有 预算 的 情况 下 执行 。 对 采购 合同 的 
修改 ， 可 同步 更 新 专项 资金 任 证 ， 如 修改 、 关 闭 专 项 资金 。 目 前 对 采购 合同 中 的 服 
务 项 目 ， 不 支持 与 专项 资金 的 集成 (参见 SAP NOTES: 2234370) ， 这 意味 着 需 手 工 
创建 专项 资金 凭证 ， 并 同时 在 服务 条 目 账 户 分 配 中 指定 专项 资金 凭证 号 。 

> 参照 合同 创建 的 采购 订单 ， 其 科目 分 配 (包含 FM 科目 分 配 ) 来 自 采 购 合同 。 采 购 申 
请 、 采 购 订 单 可 基于 对 应 的 专项 资金 凭证 ， 保 证 有 预算 的 执行 。 注 : 采购 申请 、 采 购 
订单 可 以 使 用 的 专项 资金 类 型 ， 基 于 配置 ( 见 专项 资金 的 后 台 配 置 ) 或 出 口 增强 
(FMFR_ALLOW_DOCCATS) 来 决定 。 

MM 采购 执行 过 程 中 ， 预 算 消耗 凭证 流 如 图 8.6-2 所 示 。 


MM 模块 ”当前 ”采购 采购 ”预付 款 预付 款 收 货 / 服 ”发票 校 ”付款 / 可 用 


采购 支 ”预算 申请 订单 请 求 务 确认 验 清 账 ”预算 
出 
采购 支出 ，PR 和 PO 间 设置 容 差 检查 。 可 设 
6000-01 ， 置 容 差 检查 的 消息 ， 报错、 警告 、 
1000.00 提示 1000.00 


1000.00 ed te 
“采购 订单 的 预付 款 请 求 ， 
， 和 预付 款 并 不 是 必要 步 
又 。 有 预付 款 必 须 考虑 ， 
其 不 能 重复 占用 预算 


1000.00 


1000.00 


1000.00 


1000.00 


1000.00 


1000.00 


QD 采购 申请 : 

$ 采购 申请 ， 可 指定 专项 资金 凭证 来 保证 有 可 用 预算 ,在 生成 采购 申请 的 预算 承诺 消耗 
的 同时 ， 抵 减 专 项 资金 凭证 的 预算 承诺 消耗 占用 。 

$ 采购 申请 的 预算 承诺 消耗 占用 ， 其 值 类 型 为 50。 

Q@ 采购 订单 : 

2 基于 采购 申请 创建 采购 订单 : 在 采购 申请 和 和 采购 订单 间 可 以 做 一 个 容 差 控制 ， 这 样 可 
以 保证 采购 申请 和 采购 订单 间 的 金额 偏差 在 一 定 范 围 内 。 启 用 容 差 控制 后 ， 业 务 上 对 
采购 申请 的 金额 要 求 比较 精准 。 采 购 订 单 的 FM 科目 分 配 来 自 采 购 申请 的 FM 科目 分 
配 ， 生 成 采购 订单 的 预算 承诺 消耗 后 ,会 自动 基于 数量 抵 减 采购 申请 的 预算 承诺 消耗 
占用 。 

2 基于 合同 创建 采购 订单 : 其 FM 科目 分 配 来 自 合 同 的 科目 分 配 。 

$ 单独 创建 采购 订单 ， 如 果 激 活 了 采购 申请 和 采购 订单 间 的 容 差 控制 ， 可 以 将 相关 消息 
进行 人 为 设 定 控制 : 报错 、 警 告 、 提 示 、 关 闭 。 

$ 创建 采购 订单 ， 可 指定 专项 资金 凭证 来 保证 有 可 用 预算 ,在 生成 采购 订单 的 预算 承诺 
消耗 的 同时 ， 抵 减 专项 资金 凭证 的 预算 承诺 消耗 占用 。 
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$ 采购 订单 的 预算 承诺 消耗 ， 其 值 类 型 为 51。 
@) 预付 款 请 求 : 
$ 对 采购 订单 进行 预付 款 ， 其 FM 科目 分 配 来 自 采购 订单 ， 预 付款 请 求生 成 后 将 反映 到 
采购 订单 上 ， 形 成 了 预付 款 的 FM 预算 消耗 凭证 ( 值 类 型 58)， 同 时 减少 了 采购 订单 
占用 预算 消耗 〈 值 类 型 51)。 
2 预付 款 请 求 并 不 是 采购 订单 必需 的 操作 过 程 ， 但 在 采购 订单 有 预付 款 时 ， 必 须 考虑 预 
算 消 耗 的 不 重复 占用 。 
@ 预付 款 : 
人 $ 采购 订单 基于 请 求 支付 的 预付 款 支 付 ， 对 预付 款 请 求 进行 支付 后 ， 形 成 预付 款 的 预算 
消耗 占用 ( 值 类 型 61)， 同 时 减少 预付 款 请 求 的 预算 消耗 。 
$ 采购 订单 的 单独 预付 款 支 付 ， 其 FM 科目 分 配 来 自 采 购 订 单 FM 科目 分 配 ， 形 成 预付 
款 的 预算 消耗 占用 ( 值 类 型 61) ， 同 时 抵 减 采购 订单 的 预算 承诺 消耗 占用 。 
@ 收 货 / 服 务 确 认 : 
$$ 若 FM 更 新 控制 的 其 他 设置 (事务 码 OFUP) 参数 CRIR 更 新 的 设 定 为 :“MMRUYV 接 
收 货物 ”或 “ 收 货 和 发 票 ”"， 则 收 货 /服务 确认 ， 会 形成 FM 预算 消耗 ， 其 值 类 型 为 
54， 并 同时 抵 减 采购 订单 的 预算 消耗 占用 ， 其 抵 减 根据 数量 单位 的 设置 有 两 种 : 基于 
数量 和 基于 金额 ( 可 以 在 事务 码 CUNI 中 对 计量 单位 的 定义 中 指定 ) 。 
2 若 有 预付 款 存 在 ， 且 在 收 货 时 会 产生 财务 赁 证， 为 避免 预付 款 和 收 货 重 复 占用 预算 ， 
则 需 配 置 预付 款 的 自动 抵消 ， 自 动产 生 抵消 预付 款 凭证 : 
借 : 应 付 账 款 
贷 : 预付 账 款 
并 减少 预付 款 的 FM 预算 消耗 占用 。 
@ 发 票 校 验 : 
$ 若 FM 更 新 控制 的 其 他 设置 (事务 码 OFUP) 参数 GRIR 更 新 的 设 定 为 “ 收 货 和 发 票 ” 
(也 是 本 案例 的 配置 ) ， 则 发 票 校 验 过 账 后 ， 会 形成 FM 预算 消耗 ， 其 值 类 型 为 54， 
并 同时 减少 在 收 货 赁 证 中 的 预算 消耗 占用 。 发 票 自 动 抵 减 采购 订单 转移 预算 消耗 ， 其 
抵 减 主要 有 两 种 方式 : 
基于 数量 的 抵 减 : 采购 订单 行 的 数量 单位 被 设置 为 基于 数量 的 承诺 。 
基于 金额 的 抵 减 : 采购 订单 行 的 数量 单位 被 设置 为 基于 值 的 承诺 。 
可 以 在 事务 码 CUNI 中 对 计量 单位 的 定义 中 指定 。 
$ 若 FM 更 新 控制 的 其 他 设置 (事务 码 OFUP) 参数 CRIR 更 新 的 设 定 为 “MM 发 票 收 
据 ” ， 则 发 票 校 验 过 账 后 ， 会 形成 FM 预算 消耗 ， 其 值 类 型 为 54， 并 同时 减少 在 采购 
订单 中 的 预算 消耗 占用 。 
$ 发 票 校 验 金额 与 收 货 间 的 金额 差 ， 会 形成 新 的 预算 消耗 (FM 科目 分 配 要 正确 ， 尤 其 是 
派生 策略 规则 要 正确 ) ， 甚 值 类 型 为 44， 并 同时 对 采购 订单 的 预算 消耗 占用 进行 调整 。 
2 当 有 预付 款 存 在 时 ， 为 避免 预付 款 和 收 货 重 复 占 用 预算 ， 则 需 配 置 预 付款 的 自动 抵 
消 ， 且 在 收 货 时 没 生成 财务 凭证 ， 则 会 自动 生成 抵消 预付 款 凭证 : 
借 : 应 付 账 款 
贷 : 预付 账 款 
并 减少 预付 款 的 FM 预算 消耗 占用 。 


3 了 02 


CO 付款 / 清 账 : FM 更 新 参数 为 需 反 映 记 录 到 付款 阶段 时 ， 则 会 减少 原 发 票 上 的 预算 消 
耗 占用 ， 同 时 形成 支付 的 预算 占用 〈 值 类 型 为 57) 。 
物料 发 货 如 图 8. 6-3 所 示 。 


创建 ee 
二 由 其 他 模块 自动 创建 的 预 留 


(如 MRP 或 PM 产 生 基金 任 
证 , 需要 通过 执行 事务 码 
FMRESV_EF_CREATE 来 创 
物料 预 留 发 货 建 ) 


MIGO_GI 
~ ft 
网 


图 8.6-3 


> 可 以 通过 创建 物料 预 留 凭证 来 与 FM 集成 ， 形 成 专项 资金 凭证 (030 基金 储备 ) ， 来 
形成 发 出 物料 费用 记 账 的 预算 提前 承诺 占用 ， 保 证 后 继 发 货 有 预算 的 可 执行 。 

$ MB21 录入 的 物料 预 留任 证 能 自动 产生 专项 资金 凭证 。 

$ 由 执行 MRP 和 PM、PS 等 其 他 模块 自动 产生 的 物料 预 留 ， 目 前 (ECC6. 0+EHP6) 不 
支持 自动 产生 专项 资金 凭证 ， 需 要 通过 执行 事务 码 FTMRESV_EF_CREATE 来 创建 专项 
资金 任 证 。 详 细 可 参见 SAP NOTES，1278976 、1321375 。 

> 物料 发 货 时 ， 可 以 形成 物料 消耗 的 费用 记 账 的 预算 消耗 ， 通 常 出 库 的 库存 科目 不 进 
行 预算 控制 〈 设 置 其 记 账 时 承诺 项 目 为 无 预算 控制 的 承诺 项 目 ) 。 

$ 如 有 专项 资金 凭证 ， 如 通过 手工 录入 的 专项 资金 凭证 或 物料 预 留 凭 证 发 货 ， 其 预算 消 
耗 占 用 会 抵 减 其 对 应 的 专项 资金 凭证 上 的 预算 承诺 消耗 占用 。 


8. 6.1 FM 与 MM 集成 的 配置 及 准备 
FM 与 MM 集成 的 配置 及 准备 如 图 8. 6. 1-1 所 示 。 


> 忌 。” ”实际 和 承诺 更 新 /集合 7 七 。 ”基金 特殊 管理 过 账 
; 车 常规 设置 7 区 ， ”标记 基金 和 基金 传输 
» 忌 ” ”基本 设置 " 妃 地 维护 全 局 设置 
~ 国 集成 » 屁 ，。 ”专项 基金 和 基金 结 转 的 字段 控制 
“国民 定义 支付 传输 设置 ， 国 。 ”参考 类 型 
EE ， 国 。 。 容 差 限制 
» 财务 会 计 核 算 集成 《新 ) ~ 定义 整合 方案 
， 区 。 成 本 和 项 目 控制 集成 5)* 国 区 定义 公司 代码 组 
， 苹 ，。 ” 带 人 力 资源 的 集成 (HR) 6)* 书 吕 分 本 公司 代码 到 公司 代码 组 
i 综合 物料 管理 7)* 妃 贿 维护 集成 方案 的 数据 
2)， 记 地 预付 款 / 预 付款 要 求 的 配置 自动 清算 ， 忆 加 创建 年 度 相 关 的 指定 用 途 的 基金 
3) 忆 候 凭证 间 的 容 差 站 


" 国 如 将 留置 发 票 应 用 到 计算 最 后 账户 分 配 的 数量 
4)° 区 (By Activate Statistical Updates for MM Documents 


” 届 ，。 定义 综合 业务 情景 


图 8.6.1-1 
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1) 维护 FM 科目 分 配 的 字段 状态 
维护 FM 科目 分 配 的 字段 状态 如 网 8. 6. 1-2 所 示 。 


多 图 和 目 圈 国 只 肯 斩 层 


定制 : 字段 状态 


FA W 梅 管 晶 范围 名 称 | 对象 类 型 

|2800 BestRun China 07 库存 采购 申请 4 

一 一 个 二 7 gl ) 

|2800 BestRun China bs 库存 采购 订单 > 
图 8. 6. 1-2 


双击 贸 按 钮 ， 可 定义 详细 的 FM 科目 分 配 的 字段 状态 控制 ， 如 图 8. 6. 1-3 所 示 。 


密 冰 对 目 圈 国 哆 由 国 胃 


财务 管理 范围 俩 50 加 bespun china 
对 象 类 型 07| ”库存 采购 申请 
定制 : 字段 状态 
描述 隐藏 要 求 的 输入 可 选 输入 显示 显示 需要 的 值 
承诺 项 字段 杖 态 O O O © O 
基金 中 心 字段 村 态 O O © © 
基金 字段 杖 态 O O O © 
肛 算 期 间 字段 状态 © 4 © © 
字段 状态 功能 范围 加 O 
字段 本 态 补贴 © © | 局 

图 8. 6. 1-3 


为 采购 申请 和 采购 订单 建立 字段 状态 控制 ， 字 段 状态 的 控制 选项 与 前 面 SD 集成 中 讲 的 
字段 状态 控制 一 样 。 一 般 建议 的 做 法 是 ， 对 采购 申请 和 采购 订单 用 到 的 FM 账户 分 配 要 素 使 
用 “显示 ”选项 ， 其 值 由 FM 科目 分 配 派生 策略 的 规则 来 自动 决定 ， 而 不 是 人 工 手 动 录 入 ， 
旨 定 用 途 基 金 〈 即 专项 资金 ) 设 定 为 可 选 输入 。 

2) 预付 款 / 预 付款 要 求 的 配置 自动 清算 

预付 款 / 预 付款 要 求 的 配置 自动 清算 如 图 8. 6. 1-4 所 示 。 


多 网 斩 斩 怕 


| 激活 预付 定金 清算 和 DPR 清算 与 更 新 
公司 公司 名 称 ppRupd ppcr 


(SE Sheun cnna 器 可 
图 8.6.1-4 
DPR Upd: 激活 预付 款 请 更 新 到 采购 订单 历史 中 。 
DP Clr: 激活 预付 款 的 自动 抵 销 。 在 收 货 或 发 票 校 验 时 ， 若 有 预付 款 存在 ， 为 避免 预算 
消耗 的 重复 占用 ， 自 动产 生 预 付款 抵 销 凭证 如 下 : 
借 : 应 付 账 款 
贷 : 预付 账 款 
3) 凭证 间 的 容 差 
为 基于 采购 申请 创建 采购 订单 时 ， 定 义 从 采购 申请 到 采购 订单 转移 预算 承诺 消耗 时 ， 
间 的 容 差 限制 ， 超 出 容 差 则 可 报错 (也 可 将 消息 号 FICUSTOM 059、060 设 为 警告 ， 视 
求 ) 。 配 置 如 图 8. 6. 1-5 所 示 。 
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其 
EB 
TI 


| Toleranzschl. 2800| [ 惑 00pR 和 PPO 的 音 基 


本 币 CNY 图 一 
| 
price per Unit Based 基于 单价 
| Absolute | [Percentage 的 检查 
问 不 要 检查 | DT 要 人 
站 检查 限制 - 四 加 检查 限制 
Yalue | ] | 容 差 限制 % 10.00 


Value Based 全 Line Item OAccount Assignment 基于 金额 
| Absolute | percentage 的 检查 
回 不 要 检查 回 不 要 检查 
口 检 查 限制 | 口 检查 限制 
Talue | 容 差 限制 % 10.00 
| 
图 8. 6. 1-5 


可 设 基 于 单价 的 检查 和 基于 金额 的 检查 。 
设置 好 容 差 参数 后 ， 把 容 差 参数 分 配给 采购 订单 类 型 ， 如 图 8. 6. 1-6 所 示 。 


多 只 忆 国 
对 话 结构 Tolerance Key Document Type Association 本 
7 OO Tolerance Key 类 型 任 证 类 型 描述 Tolschl [PR Req. | 
* OO Tolerance Key Values 3 标准 采购 订单 1 口 
， 全 | Tolerance Key Document Ty = 标准 米 风 9 | 
| WB 。 标准 采购 订单 2800 | 


图 8. 6. 1-6 


Tol. schl. : 为 采购 订单 分 配 容 差 检查 参数 。 

PR Req. : 勾 选 时 代表 必须 基于 采购 申请 创建 采购 订单 ， 不 是 基于 采购 申请 创建 的 采购 
订单 ， 默 认 产 生 报 错 消 息 ， 但 可 以 使 用 消息 控制 将 其 消息 设置 为 警告 或 提示 。 

4) Activate Statistical Updates for MM Documents 

为 公司 代码 指定 采购 申请 类 型 或 采购 订单 类 型 为 统计 性 的 预算 消耗 ， 统 计 性 预算 消耗 没 
有 预算 控制 ， 如 图 8. 6. 1-7 所 示 ， 可 根据 实际 业务 情况 来 配置 。 


于 公司 代码 2800 
. | | 
| Enkaufsbelegtyp 类 型 
国 3 - 严 
图 8. 6. 1-7 


5) 定义 公司 代码 组 
为 公司 代码 使 用 FM 与 其 他 模块 集成 建立 公司 代码 组 ， 如 图 8. 6. 1-8 所 示 。 
多 新 和 目 圈 昌 网 县 斩 贩 


公司 代码 组 
公司 代码 组 公司 代码 组 名 称 
国生 2800_BEST] 


图 8.6.1-8 
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6) 分 配 公司 代码 到 公司 代码 组 
为 公司 代码 分 配 公司 代码 组 ， 如 图 8. 6. 1-9 所 示 。 同 一 个 公司 代码 组 下 的 公司 代码 使 
用 相同 的 方案 。 


多 区 目 圈 国 从 慑 暂 屋 


分 醒 公 司 代码 到 公司 代码 组 
公司 公司 名 称 .公司 代码 组 公司 代码 组 名 称 
2800 BestRun China 2800 2800_BEST 
图 8. 6. 1-9 


7) 维护 集成 方案 的 数据 

类 : 指定 集成 方案 中 用 到 的 专项 资金 类 型 (30 基金 储备 ) ， 物 料 预 留 集成 使 用 30 基金 
储备 ， 如 图 8. 6. 1-10 所 示 。 

DT: 指定 公司 代码 组 使 用 的 专项 资金 任 证 类 型 。 

需要 逐一 为 相应 方案 (如 OA 合同 集成 、RES 物料 预 留 集成 ) 设置 公司 代码 组 的 专项 资 


金 赁 证 类 型 。 


| 更改 剖 图 " 具 护 方案 要 式 "。 杉 瞧 
多 sha 外国 及 罗 罗 昌 
对 话 结构 维护 方案 变 式 
”二 维护 方案 变 式 a 
一 站 绚 包 宁 问 于 |we| 洛 案 | 方案 交 式 
。 “ 癌 维 护 方案 数据 0& 合同 集成 - 
RES 预 留 集成 ” 
RES 预 留 集成 ~RESERYTN 愉 
RES 预 留 集成 ~REYERSAL ”Bo0 保留 基金 
| 
多 站 圈 明 网 慑 斩 蝗 到 一 
对 话 结构 六 宪 OA 合同 集成 = 
一 ”| 和 克 壕 合同 集成 
优 证 类 别 130 保留 基金 
| 维护 方案 数据 = | 
| 公司 代码 组 站 


i 


图 8.6.1-10 


8) 激活 采购 合同 的 承诺 计划 
配置 路 径 为 SPRO 一 物料 管理 一 采购 一 合同 一 定义 凭证 类 型 ， 如 图 8. 6. 1-11 所 示 。 


多 亲自 昨 尼 吟 局 区 忆 


对 并 构 。 | | 并 | 共享 定 市 由 。。 A.. 文人 到 
7 加 允许 的 项 目 类 别 pe | 一 

” 回 馆 接 采 购 申请 - 任 证 类 到 = 

CCTR 


外 DEL 
司 当 


| 
丙 思 

呈 
[ID 
ROO 
NI 品 IODIO 
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口 | 


图 8. 6. 1-11 


366 


对 需要 与 FM 专项 资金 集成 的 采购 合同 类 型 激活 承诺 计划 。 

9) 设置 采购 的 科目 分 配 类 别 的 屏幕 字段 状态 控制 

配置 路 径 为 SPRO 一 物料 管理 一 采购 一 科目 分 配 一 维护 账户 分 配 类 别 ， 如 图 8.6.1-12 
所 示 。 


科目 分 本 类 别 加 [本 中 必 ] 
| 详细 信息 
站 可 变 的 账户 设置 消耗 记 账 | 分 本 E: 
[VIAA Chgable at IR 科目 修改 VBE1 部 分 发 票 [: 
口 导出 帐户 设置 指示 器 : 接收 分 配 屏 |1 | 单个 科目 设置 
Del.CstsSep. 特殊 库存 | 
回收 贷 口 非 评估 收 货 回 发 票 收据 
GR Ind. Firm D6R NonVal. Firm DIR Ind. Firm 
[字段 
字段 标签 必 选 条 目 可 选 条 目 显示 隐藏 
O O O 
S S 可 
O ® O 


入 
和 

和 起 
局 时 
9) 


OOOOOK 
YOOOO 


5 


图 8.6.1-12 


上 、 下 翻动 字段 ， 逐 一 为 涉及 的 FM 科目 分 配 相关 字段 设置 其 字段 状态 控制 ， 注 意 不 能 
和 FM 模块 中 采购 订单 、 采 购 申 请 中 的 FM 科目 分 配 字段 状态 控制 相 冲 突 。 逐 一 为 相关 的 科 
目 分 配 类 别 设置 其 FM 科目 分 配 的 相关 字段 的 状态 控制 。 

10) 定义 发 货 移 动 类 型 的 屏幕 格式 

事务 码 : OMBW ， 如 图 8. 6. 1-13 所 示 。 


| 
图 国 字段 检验 


| 常规 数据 | 
移动 类 型 。“”;; ”201 有 关 成 本 中 心 的 发 货 A 
特殊 库存 元 
| 附加 科目 设置 
”有 隐 去 必需 输入 项 可 选 输入 项 
丛 资 企业 账户 分 配 (FI) | © O O 〇 
合资 企业 伙伴 ® O O 
合资 企业 恢复 指标 ] © O O 
"eps==== O ® 
| 攻 多 中心 ] O 〇 O © 
图 8.6.1-13 
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为 发 货 相 关 移 动 类 型 涉及 FM 科目 分 配 的 字段 设置 状态 控制 。 一 般 建 议 ，FM 科目 分 配 
相关 字段 的 值 由 FM 科目 分 配 的 派生 策略 来 自动 完成 ， 如 发 货 的 预算 保证 要 使 用 专项 资金 凭 
证 ， 则 可 以 把 专项 资金 凭证 字段 设 定 为 可 选 输入 。 

11) 指定 与 FM 预算 无 关 的 MM 移动 类 型 

事务 码 OFBW， 如 图 8. 6. 1-14 所 示 。 


六 实 与 : 房 详 押 赛 与 芥 杉 监 
EE 


记 移动 类 型 与 预算 相关 ，， 发 货 
561 


LL 


图 8. 6. 1-14 


与 FM 预算 无 关 的 MM 移动 类 型 ， 一 旦 金融 类 别 为 30 的 承诺 项 目 产 生 了 FM 预算 凭证 ， 
其 记 账 为 统计 性 记 账 。 

12) 与 MM 集成 的 FM 科目 分 配 派生 策略 规则 

采购 这 条 线 的 FM 科目 分 配 派生 策略 规则 : 一 般 建 议 通过 业务 事务 (TRANSAC ， 值 为 
RMBA 采购 申请 、RMBE 采购 订单 、RMWE 收 货 、RMRP 发 票 校 验 ) + 总 账 科 目 +CO 
成 本 对 象 派 生出 相关 的 账户 分 配 要 素 值 。 比 较 复杂 的 可 能 还 会 用 到 采购 订单 、 采 购 申 
请 上 其 他 相关 字段 的 值 来 进行 派生 推导 ， 必 要 时 可 以 使 用 FM 科目 分 配 推导 的 增强 
(出 口 SAPLFMDT， 出 口 函 数 EXIT_SAPLFMDT_002) 来 写 和 复杂 逻辑 的 源 字段 值 。 

2 对 于 发 货 ， 一 般 通 过 业务 事务 (RMRA) + 移动 类 型 + 总 账 科目 +C0 成 本 对 象 进行 派 
生 推 导 。 


8. 6.2 FM 与 MM 集成 操作 


1) 事务 码 ME31K- 创 建 采购 合同 
事务 码 ME31K- 创 建 采购 合同 ， 如 图 8. 6. 2-1 所 示 。 


创 芝 台 司 : 新 芝兰 闪 
中 加 虽 口 参考 采购 申请 。” 口 参 考 询 价 
世 应 商 3000 
协议 类 型 WE 
协议 日 期 |2016. 01. 01 
协议 | 
采购 组 织 |2800 
采购 组 [CN1| 
项 目的 默认 数据 =- 
项 目 类 别 [ 1 
科目 分 配 类 别 | 
Ee 2800| 
库存 地 点 0001 | 
图 8.6.2-1 
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在 图 8. 6.2-1 中 , 按 (Enter〉 键 进入 下 一 界面 ， 如 图 8. 6. 2-2 所 示 。 


入 请 区 习 俩 应 日 


协议 | ”| 公司 代码 [2800| 采购 组 [Gx1| 
协议 类 型 WE | 采购 组 织 [2800| 
世 应 商 3000 C.E.B. New York 
| 管理 性 字段 
协议 日 其 |2016. 01. 01| 。 项 目 编号 间隔 |10 ”| 子 项 目 间隔 [1 | 
有 效 起 始 日 期 2016. 01. 01 | ”有效 截止 日 期 20161231 语言 [EN 
| 交 货 和 支付 条 款 
付 载 条 件 (zB00| 目标 值 [500l Jeny | 
付款 天 | |% 汇率 口 固定 汇率 
f 措 | I% 国术 语 | | 
付 敦 | “| 天 内 净 客 
| 参考 数据 
报价 日 其 [ | 报价 LL 
您 的 参考 销售 员 
我 们 的 参考 | ” | ”电话 | 
商品 世 应 商 3000 出 票 方 3000 
图 8. 6.2-2 


在 图 8. 6.2-2 中 , 按 (Enter〉 键 进入 下 一 界面 ， 如 图 8. 6. 2-3 所 示 。 


”创建 全 司 : 磺 犁 点 监 
EE YEN 
协议 | 协议 类 型 中 协议 日 期 |2016. 01. 01 
世 应 商 3000 C.E.B. New York 货币 CNY 
框架 协议 项 目 
| 项目 项 . 科 | 物料 起 文本 ”JUID 相关 “目标 数量 单位 净 价 每 单位 物料 组 。” “工厂 | 存 … | 
| 图 10 ONMFP103 图 10PC 251 pc 2800 0001 
|ilzo 咒 用 采购 口 10EA 251 EA ‘00706| 。 回 oo oool 


| 一 ~ 


图 8. 6.2-3 


在 图 8. 6. 2-3 中 录入 合同 行 项 目 ， 注 意 ， 如 果 要 使 用 与 FM 专项 资金 集成 生成 专项 资金 
凭证 ， 在 “科目 分 配 类 别 ” 这 一 列 不 要 录入 。 注 意 与 FM 专项 资金 集成 不 支持 服务 采购 合同 
( 即 在 项 目 类 别 录入 了 “D”)。 不 想 使 用 FM 专项 资金 集成 的 ， 则 单 击 “ 上 账户 分 配 ” 按 钮 来 
录入 相应 的 账户 分 配 数据 。 使 用 FM 专项 资金 集成 ， 则 采用 承诺 计划 的 科目 分 配 ， 在 这 里 单 
击 “ 承 诺 计 划 ” 按 钮 ,进入 下 一 界面 ， 如 图 8. 6. 2-4 所 示 。 

QD 科目 分 配 类 别 : 采购 合同 的 科目 类 别 ， 如 一 般 库存 采购 为 空 ， 成 本 中 心 费用 采购 为 
K， 固 定 资产 采购 为 A 等 。 

@) 录入 承诺 计划 的 金额 ， 可 以 多 条 ， 多 条 金额 相 加 应 等 于 目标 值 。 勾 选 “ 生 成 "”， 代 表 
创建 时 要 同步 生成 专项 资金 凭证 。 勾 选 “ 关 闭 ” (通常 需 要 删除 已 有 合同 行 之 前 需要 如 此 ) ， 
代表 把 合同 对 应 的 专项 资金 凭证 进行 关闭 ， 其 结果 就 是 释放 专项 资金 凭证 上 占用 的 预算 。 

(3 为 科目 分 配对 应 的 专项 资金 录入 金额 和 科目 分 配 字段 ， 可 以 为 多 条 。 


3 了 09 


区 库存 材料 的 采购 


EE 


EB [250. 00 [CT | 池 湛 计划 关 别 四 科目 分 可 类 别 区 1 
[eel el El 
项 目 数据 

© | 承诺 金额 | 生成 | 关闭 | 任 证 编号 

1 | 2016.01.01 250.00 回 | 口 
0.00 口 | 口 
0.00 口 | 口 
0.00 | 口 | 口 

项 目 |1[1] 2016.01.01 四 辣 问 
el 
账户 分 配 数据 

项 目 | 5 从 证 编号 | Ai | 账户 分 醒 值 | 承诺 项 目 。 | 基金 中 心 功能 范围 | 同意 

250.00 1401-01 128000]| 回 
0.00 


图 8. 6.2-4 


在 图 8. 6. 2-4 中 录入 完成 后 单 击 鱼 按钮 进行 检查 ， 如 无 错 则 单 击 @ 按钮 ， 返回 到 前 一 
界面 图 8.6.2-3 中 ， 继 续 卖 录 入 下 一 条 费用 的 采购 的 承诺 计划 ， 如 图 8. 6.2-5 所 示 。 


命 (融合 局 硕 与 00020 内 碾 详 术 剖 
EE 
| 抬头 数据 gn 
目标 值 [250. 00 [ER |] 承 计 计划 类 别 科目 分 配 类 别 
加 国 国 国 同 EE EB] 
项 目 数据 
项 目 | 有 效 日 期 “| 承诺 金额 | 生成 | 关 和 任 证 编号 
1 2016.01.01 250.00 vl 口 
0.00 | 口 | 口 
EM 0.00 | 口 | 口 
| 0.00 | 口上 口 
项 目 |1 [1] 2016.01.01 ”| 
[ 吧 ][ 名 | 总]|[ 写 ] 柄 | 避 | 节 | 小 区 .| 线 小 昌 |[ 旬 .区 . 加 小 加 | 
账户 分 配 数 据 


项 目 |S | 凭证 编号 | 项 | ”账户 分 配 值 | 承诺 项 目 基金 中 心 。 | 成 本 中 心 。 “| 总 帐 科目 
| 1|1 250.00 6000-01-01 [280001 回 9362 51411500 
一 


| 000 
图 8. 6. 2-5 


科目 分 配 为 下， 代表 成 本 中 心 的 费用 采购 对 应 的 下 面 的 账户 分 配 数据 ， 其 行 上 除了 包含 
FM 账户 分 配 要素 的 字段 外 ， 还 可 录入 科目 分 配 K 要 求 的 字段 ， 如 这 里 K 要 求 成 本 中 心 和 总 
账 科目 都 需要 录 人 。 

在 图 8. 6. 2-5 中 ， 录 入 完成 后 单 击 “检查 ”按钮 ， 无 误 返 回 到 前 一 界面 ， 如 图 8. 6. 2-6 
所 示 。 

采用 承诺 计划 的 科目 分 配 ， 这 个 界面 上 的 科目 分 配 类 别 始终 为 空 。 录 入 完成 后 ， 保 存 合 
同 即 可 。 保 存 后 ， 查 看 对 应 专项 资金 凭证 如 图 8. 6. 2-7 所 示 。 

形成 了 合同 对 应 的 预算 承诺 消耗 占用 ， 双 击 赁 证 编号 ， 即 可 查看 对 应 的 专项 资金 任 证 。 

2) ME51N- 创 建 采购 申请 ，ME51N- 创 建 采购 申请 如 图 8. 6. 2-8 所 示 。 
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僵 副 人 台 厨 : 砚 与 研 蓝 
匠 忆 区 中 闪电 习 铝 应 号 四 灸 强 区 旺 吧 轿 几 户 9 本 牧 凶 承 诺 计划 


的 we Ee hE | 协议 日 期 [F016 oT 01] 
供应 商 3000 CE.B. New York 货币 GY | 
框架 协议 项 目 | I E 
| 项. 科 | 物料 短文 本 |IUID 相关 “| 目标 数量 单位 | 净 价 “| 每 。 ”单位 物料 组 | 工厂 | 存 .| 是 
CONP103 ”component .. 口 10PC 25.001 PC O001 2800 0001 
En | 费用 采购 口 10EA | 25.001 EA 00706 2800 0001 
图 8. 6.2-6 


县 元 侣 厨 讽 与 00020 此 想 这 矿 部 


6 
抬头 数据 
目标 值 [250.00 ”CNY ”| 承 湛 计 划 类 别 四 ] 科目 分 本 类 别 区 | 
(all 
项 目 数据 
项 目 | 有 效 日 期 “| 承诺 金额 生成 | 关闭 | 优 证 编号 
1 2016.01.01 250.00 | 回 | 口 
"x 
"国志 
doo ral 
项 目 |1 [1 ] 2016.01.01 
[ 喇 ] 可 名] 周三 | 咒 节 iJ 区 J 省 晤 |[ 旬 J] 他 -J 器 向 
账户 分 配 数据 
项 目 15 / 接 证 编号 ”| 项 | ”账户 分 配 值 “承诺 项 目 | 基金 中 心 | 功能、 同意 基金 | 成 本 中 心 ”总账 .| 网 
1 ia9 | I 250.00 6000-01-01 ”280001 9362 5141.. 
图 8. 6.2-7 


人 鲁 兮 器 葡 由 大 
其 证 概览 打开 | 口 咀 普 存 | 全 最 厅 别 个 人 设置 | 另存 为 模板 从 模板 加 栽 


tn | NB 条 网 赴 请 "| | 口 贷 源 确定 | 
| 外 标题 
ee EN eal 


闫 .| 项目 | 科 | 工 。 物料 | 短文 本 | ”数量 | un |C| 交 货 日 期 物料 组 | 工厂 | 库存 地 点 | 采购 组 
A 10 COMP103 Component 103 10 PC D2016.01.01 MetalProc. | Beijing CN1 
EE 融 用 采购 10 EA D 2016.01.01 其 他 Beiing CN1 
| 
[天] 项 上 2 20 ] 费用 采购 [==] 


| [TT10] COMP103, Component 103 口 I= 


[KK 成 二 中 心 


151411500 


2800 


[ss62 


利 关 由 [3333 
基金 四 ET | 


基金 计划 


指定 用 和 途 的 基金 承诺 项 目 B000-01-01 | 


图 8.6.2-8 
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G@ 如 果 采 购 申请 行 项 目 中 参照 了 合同 ， 而 合同 又 使 用 了 承诺 计划 ， 则 可 以 从 合同 的 承 
诺 计 划 中 采用 FM 科目 分 配 ， 并 使 用 其 中 的 专项 资金 任 证 作为 预算 占用 的 来 源 ， 保 证 有 预算 
的 可 执行 。 
@) 可 以 手工 录入 指定 的 专项 资金 凭证 ， 其 FM 科目 分 配 则 来 自 专 项 资金 凭证 ， 这 样 采 
购 申 请 的 预算 消耗 作为 专项 资金 尝 证 的 后 绪 抵 减 ， 保证 有 预算 的 业务 可 执行 。 
@ FM 科目 分 配 ， 通常 (也 建议 ) 由 FM 科目 分 配 派生 策略 来 生成 ， 当 然 也 可 以 配置 为 
可 手工 录入 。 
录 和 完成， 检查 无 误 后 ， 保 存 生成 采购 申请 ， 事 务 码 ME53N 查看 采购 申请 ， 单 击 菜 单 
“环境 ”一 “AcC 承诺 赁 证” ， 查 看 生成 的 FM 预算 消耗 承诺 凭证 ， 如 图 8. 6. 2-9 所 示 。 
7 
鱼 宇 刘 台 只 碘 扫 轩 可 由 中 圾 哑 噬 加 辐 寺 择 
竺 证 日 记 账 
财务 管理 范围 2800 


允 考 任 证 号 “| 项目 | V | 值 类 型 “| 金额 类 型 ”Prd | FM 过 账 日 期 “| 承诺 预 .| 支付 预 | 承诺 项 目 。 “基金 中 心 | 基 .。 总 三 科目 | 公司 码 | 文本 
10016175 0 50 购买 申请 ， 0100 1 2016.01.01 0.00 100.00 1401-01 280001 2800 Component 103 
20 50 了 0.00 100.00 下 moral 280001 51411500 2800 ” 串 用 采购 


采购 申请 20 行 项 目 ， 使 用 了 专项 
号 守 褚 轩 六 次 全 W342. 因此 采购 申请 生成 
后 占用 了 50 类 型 的 预算 测 耗 ， 同 
文档 | 消耗 | 货币 消耗 本 市 | 天 | 天 上 时 专项 资金 途 尘 证 34-2 占 用 的 预算 
100.00 CNY 100.00 CNY 0.00 承诺 消耗 减少 释放 出 来 ， 这 样 保 
T10016175 00030 100.00 CNY 100. 证 了 采购 申请 有 预算 的 可 执行 


二 
CNY 500 0.00 


SPF 


其 证 编号 “项 | 业务 交易 
34 2 数据 数量 
采购 申请 


总 计 采购 申请 | T0000 | CNY TOT. 

用 鲁 100.00 CNY 100.00 CNY 0.00 0.00 

未 靖 金 客 0.00 CNY 000 CNY 0.00 0.00 
图 8. 6.2-9 


3) ME21N- 创 建 采购 订单 
这 里 基于 采购 申请 和 采购 合同 来 创建 采购 订单 (单独 创建 采购 订单 操作 类 似 ， 这 里 不 
再 讲 了 ) ， 操 作 如 图 8. 6. 2-10 所 示 。 


口 是 芹 存 病 | 从 和 Ei 夏 消息 回国 个 设置。 另存 为 模板 


未 定义 变 式 [er | Ne 标准 采购 订单 "| | 供应 商 
标题 
请 选择 凭证 概览 的 变 式 | 当 | 民 | 并. 项 目 “| 科 | 项 .| 物料 短文 本 


报价 洲 请 
CC 机 一 一 

计划 协议 | 

通用 采购 任 

采购 申请 

我 的 采购 佐证 

我 的 保留 的 采购 任 

我 的 采购 申请 


| 


~ DO 


加 
co 


了 72 


在 图 & 6.2-10 中 ， 单 击 “ 和 凭证 概览 ”按钮 ， 打 开 和 凭证 概览 界面 ， 在 下 拉 菜 单 中 ， 单 击 
“合同 ”， 进 入 下 一 界面 ， 如 图 8. 6.2-11 所 示 。 


兹 租 厦 证 
Gga 
| 一 般 选 择 
最 大 符合 数量 5000 
| 程序 选择 
物料 编号 | 到 
选择 参数 SR |] 
i | 到 | | 
物料 短文 本 | | 到 
供 货 工厂 | | 到 | | 
存 情 位 置 | | | 
物料 组 | 到 [| |] 
采购 组 织 [ | 二 | 
采购 组 | 到 | | 
且 购 任 证 409000000d| 刘 到 Bl 
负责 人 的 姓名 ET 
任 证 类 型 [| 到 | | 
年 证 类 别 区 | 
公司 代码 |2800| 到 [ | 
估 证 日 期 到 [ | 
供应 商 到 | | 


图 8. 6.2-11 


在 图 8.6.2-11 中 录入 指定 的 合同 号 或 其 他 相应 查询 参数 后 ， 按 (F8〉 键 执行 ， 如 
图 8. 6. 2-12 所 示 。 


优 证 概览 关闭 | 口 只 暂 存 6 | 从 打 Fh 师 ”消息 柄 个 人 设置 另存 为 ; 


途 证 总 览 叭 加 NB 标准 采购 订单 ”| ] t 
外 | 标 是 
SAP&MEPOKONT 和 | 忆 | 状 .| 项目 “| 科 | 项 .| 物料 短文 本 
一 国 
区 十 画面 | 匿 站 本 是 
采购 任 证 上 国 图 
人 弛 4090000004 一 加 
-区 2] | | 
图 8. 6.2-12 


选中 要 参照 的 合同 行 ， 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 ， 生 成 采购 订单 行 项 目 ， 如 图 8.6.2-13 
所 示 。 

在 图 8. 6.2-10 中 单 击 “ 采 购 申 请 ”， 重 复 图 8. 6. 2-11~ 图 8.6.2-13 的 操作 ， 创 建 基于 
采购 申请 的 采购 订单 行 项 目 ， 最 终 如 图 6.2-14 所 示 。 

基于 采购 合同 、 采 购 申 请 的 采购 订单 ， 其 FM 科目 分 配 来 自 采购 合同 、 采 购 申 请 。 单 独 
的 采购 订单 其 FM 科目 分 配 通常 (建议 ) 通过 FM 科目 分 配 派生 策略 来 决定 。 

录入 完成 后 ， 保 存 采 购 订单 ， 然 后 用 事务 码 ME23N 查看 采购 订单 ， 单 击 菜单 “环境 ”一 
“凭证 项 目 ” 一 “AC 承诺 赁 证” ， 查 看 FM 预算 承诺 消耗 任 证 ， 如 图 8. 6. 2-15 所 示 。 
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| NB 标准 采购 订单 ”| | 供应 商 [3000 C.E.B. New York | 凭证 日 期 2017. 08. 28 
四 | 标题 
叶 | 忆 | 状 .| 项目 “| 科 | 项 .| 物料 | 短文 本 | 采购 订单 数量 允 后 | 订 .… 妆 交代 日 期 ” “| 净 价 | 货币 
[al10 COMP103 Component 103 10Beiing PC D 2016. 01. 01 25. 00CNY 
| [a|20 Kk 串 用 采购 10Beiing EA D 2016.01.01 25. 00CNY 
| 国 CNY 
4 加 
图 区 匠 | 怕 | 村 | 国 国 | 蔬 芍 名 图 呈 避 | 图 | 缺 省 值 附加 计划 编制 
回 项 目 |1[10 ] COMP103 ,Component 103 ~| [^|=| 


AccAsscat | >] 分 本 ET 7| cad 2000 BesRun 
= | 
基金 计划 [ ] 
基金 中 心 280001 承诺 项 目 [1401-01 | 
指定 用 途 的 基金 ”|88 [1 | 
图 8. 6.2-13 


赁 证 概览 打开 | 口 只 暂 存 名 | 您 价 打 mj 矿 。” 消 和 加 柄 个 设置。 另存 为 模板 ”从 模板 加 款 
Be 了 供应 商 3000 CEB. New York AiEB 期 ”|[2017. 08. 28 
咎 | 标题 
富民 | 状 .| 项目 “| 科 | 项 .| 物料 短文 本 | 采购 订单 数量 工厂 “| 订 .… 妆 交代 日 期 | 兆 价 | 货币 每 “| 单位 物料 组 | 库存 地 点 采购 申请 。 “请 求 … | 框架 协议 。 合同 项 目 
I 10 CoMEP103 Component 103 10Being PC D2016.01.01 25.00CNY 1 PC MetalProcessi..Materials 4090000004 10 
四 多 k 咒 用 采购 10Being EA D2016.01.01 25.00CNY 1 EA 其 他 Materials 4090000004 20 
[Lajso CoME103 Component 103 10Beiing PC D 2016.01. 01 10.00CNY 1 PC ”Metal Processi 10016175 10 
本 上 
EE EE 图 四 图 双 司 攻 辐 册 区 [号 省 什 [nhl 出 。 
回 三 |1010 ] COMP103, Component 103 "| [je] 
男色] acensscat ”| 分 本 单个 科目 设置 >] cocd [2800 BestRun .| 
基金 了 [六 
基金 计划 
基金 中 心 280001 承诺 项 目 1401-01 
指定 用 途 的 基金 [a8 1 


| 财务 管理 范围 2800 


图 8. 6.2-14 


参考 作证 号 “上 项目 V | 值 类 型 “ 金额 类 型 “| prd | FM 过 账 日 期 ” 支付 预 .| 承诺 项 目 。 “| 基金 中 心 总 账 科目 | | 客 . 供应 商 文本 
4500017686 10 51 采购 订单 0100 1 2016.01.01 250.00 1401-01 280001 3000 Component 103 
20 51 入 250.00 6000-01-01 280001 51411500 00 3000 ” 绅 用 采购 
30 51 1 100.00 1401-01 280001 2800 3000 Component 103 
40 51 1 100.00 6000-01-01 280001 51411500 2800 3000 ”费用 采购 
图 8. 6.2-15 
vy 和 盗 ve 
采购 订单 行 上 带 有 专项 资金 凭证 的 ， 其 专项 资金 凭证 有 抵 减 业务 ， 如 图 8. 6. 2-16 所 示 。 
ENT ES | 
赁 证 编号 "~ 项 | 业务 交易 触发 器 文档 | 消耗 | 货币 | 消耗 | 本 币 | 无 关 | 天 | 是 除 日 期 凭证 日 期 | 缩 碱 说 明 | 重 
|34 | ”2 数据 数 里 ,100.00 CNY 100.00 CNY 0.00 0.0 
采购 申请 0010016175 00050 | TE RT om 
总 计 条 购 申 请 采购 : 讶 的 项 二 可 
采风 订单 | 人 资 二 
总 计 季风 订单 了 凭证 的 预 消 朱 占用 
用 量 100.00 | CNY 100.00 CNY 0.00 | 0.00 从 采购 申请 续 移 到 了 采 
未 清 金额 | 鸡 i 单 上 
[一 ro me 
赁 i 焉 编号" “项 | 业务 交易 。 ”| 触发 器 文档 | 消 轿 | 货币 消耗 本币 | 删除 日 期 | 任 证 日 期 ”| 预订 缩 威 的 说 明 | 
88 1 数据 数量 250.00 CNY 250.00 CNY 
采购 订单 4500017686 00010 250.00 CNY 1250.00 ,CNY 2017.08.28 2017.08.28 Component 103 | 
总 计 采购 订单 250.00 | CNY 250.00 CNY 
用 时 250.00 CNY 250.00 CNY 
未 清 金 额 0.00 CNY 0.00 CNY 
其 证 编号 ” “项 | 业务 交易 “| 触发 器 文档 | 消耗 | 货币 | ， 消耗 | 本 币 | 帅 除 日 期 | 佐证 日 期 ”| 缩 咸 涪 明 | 重新 评估 | 状态 
1 数据 数量 250.00 CNY 250.00 CNY 
采购 订单 4500017686 00020 250.00 CNY 250.00 CNY 2017.08.28 2017.08.28 ” 咒 用 采购 
总 计 采购 订单 250.00 CNY | 250.00 CNY 
用 量 250.00 CNY 250.00 CNY 
未 清 金 额 0.00 CNY 0.00 CNY 
图 8. 6.2-16 


再 查看 采购 申请 的 AC 承诺 凭 


正 ， 其 FM 预算 消耗 占用 被 抵 减 ， 如 图 8. 6.2-17 所 示 。 


参考 作证 号 “| 项目 | 值 类 型 “ 全 prd | FM 过 账 日 期 | 支付 预 ，| 承诺 项 目 。 “| 基金 中 心 | 基 ..| 总 账 科 目 “公司 码 | 客 . 供应 商 
10016175 10 Ps 起 : 2016.01.01 100.00 | L401-01 280001 2800 
i 0200 100.00- L401-01 280001 2800 
20 | 100.00 |6000-01-01 280001 51411500 2800 
金额 抵 戌 业务 二 | 100.00- | 6000-01-01 280001 51411500 2800 
图 8. 6.2-17 
4) F-47- 创 建 采购 订单 预付 款 请 求 
此 项 操作 如 图 8. 6. 2-18 所 示 。 
栈 他 直人 鲍 磅 赤 : 状 头 绕 辛 
新 任 证 项 
任 证 日 其 [2Z| 公司 代码 2800 
过 账 日 其 |1 | 货币 /汇率 CNY 
任 证 编号 换算 日 期 
欧 照 [ | 
储 证 抬头 文本 | | ”页 数 
快 翌 业 务 范围 税收 报表 日 期 
[ttE 商 。 - - 
科目 3000 ] 
特别 总 账 标志 网 
图 8. 6.2-18 
按 (Enter) 键 ,进入 下 一 界面 ， 如 图 8. 6. 2-19 所 示 。 
机 序 志 盆 广 顽 成 下 供 研 路 席 与 
点 固 问 上 其 届 数 据 。 新 任 证 项 
世 应 商 3000 C.E.B. New York 总 账目 1510100 | 
公司 代码 2800 7890 Broad Street 


BestRun China NEW YORK 


BestRun chna MI 指定 预付 款 的 采购 订单 及 行 项 目 ， 其 FM 科目 分 
项 目 1 / 预付 定 全 要 求 / 39 F 


配 来 自 采购 订单 的 FM 和 目 分 到 ， 但 是 专项 资金 


侈 额 100. 06d ] 凭证 不 会 尘 预 算 的 
| 浓 老 相 当 于 是 从 采购 订单 的 承 信 消 相传 到 了 蔬 
J 条 范围 Fa 从 定金 请 求 上 ， 并 反映 到 了 采购 订单 的 历史 记 
到 其 日 2016. 01. 20 
冻结 付款 [|] 
折扣 百分比 
采购 任 证 4500017686|10 | | 
酒 中心 2800100001 类 型 
合同 号 | ] 
资金 |EE | 
[| WW 
lz280001 | 承诺 项 目 [1401-01 | 
图 8. 6.2-19 


保存 预付 款 申 请 后 ， 
承诺 消耗 如 下 : 
预付 款 请 求 的 预算 消耗 如 图 8. 6.2-20 所 示 。 


查看 其 对 应 的 预付 款 请 求 的 FM 预算 消耗 和 采购 订单 历史 以 及 AC 
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显示 FM 和 凭证: 总 览 


2017.08.28 11:11:16 


FM 优 证 编号 


SR 


项 | 基 . 8p | 基金 中 心 | 承诺 项 目 | FMAC | FMAC 金 额 分 类 账 ““ 财 年 | Per | FM 过 kk 日 期 “| 后任 证 号 ”| 项 | 值 类 型 文本 | 
11000000483 回 1 280001 1401-01 CNY 100.00 付款 预 站 2016 1 2016.01.02 9900000011 1 预付 定金 请 求 


图 8. 6.2-20 


采购 订单 历史 如 图 8. 6. 2-21 所 示 。 


| Ya | NB 标准 采购 订单 v4500017686| 世 应 商 |3000CE.B.NewYork | 人 名 证 E 
标题 
项 目 概览 


人 JEEEE 帮 


_ 交 估 【发票 【条 件 《和 
MEE ean nt 
| 短文 本 “| MvT| 物料 作证 | 项 目 | 过 账 日 期 ”= 数 里 | 交 贷 成 本 数量 | OUnz 本 位 币 金额 “本币 2 OPUn 中 的 数量 


图 8. 6.2-21 


采购 订单 的 AC 承诺 消耗 (及 FM 预算 消耗 赁 证) 如 图 8. 6.2-22 所 示 。 


凭证 日 记 账 预付 款 请 求 形成 的 采购 订单 AC 承 诺 消耗 减少 ， 这 样 防 止 
了 采购 订单 和 预付 款 请 求 〈 预 付款) 同时 形成 预算 消耗 


财务 管理 范围 2800 


参考 任 证 号 “| 项目 值 类 型 “ 金额 类 型 期间 | FM 过 账 日 期 ”承诺 预算 | 支 协 合算 | 承诺 项 目 | 基金 中 心 | 基金 总账 科 目 。| 公司 码 | 客户 | 
4500017686 10 采购 订单 0100 1 2016.01.01 0.00 50.00 1401-01 280001 2800 
0200 二 0.00 100.00- 1401-01 280001 2800 


供应 商 
3000 


于 0.00 250.00 6000-01-01 280001 51411500 2800 
30 1 0.00 100.00 1401-01 280001 2800 3000 
40 1 0.00 100.00 6000-01-01 280001 51411500 2800 3000 
图 8. 6.2-22 


5) F-51- 基 于 预付 款 请 求 的 预付 款 

其 操作 与 前 面 的 FM 与 fT 集成 中 的 预付 款 请 求 的 支付 操作 一 样 ， 不 再 重 述 。 另 外 ，F- 
48 单独 的 预付 款 支 付 与 前 面 的 FM 与 开 集成 中 的 单独 预付 款 操 作 一 样 ， 只 不 过 要 在 行 项 目 
中 录入 采购 订单 及 行 项 目 。 预 付款 支付 过 账 后 ， 其 结果 如 下 : 

预付 款 FM 预算 消耗 凭证 如 图 8. 6.2-23 所 示 。 


显示 FM 凭证 : 总 览 


2017.08.28 11:18:42 


FM 作证 编号 “| “项 | 基金 | BP | 基金 中 心 承诺 项 目 | 统计 字段 FMAC FMAC 金 额 分 类 账 “|“ 册 | Per | FM 过 账 日 期 “所 凭证 号 。 项 | 值 类 型 “金额 类 型 
1000000484 让 280001 1401-01 CNY 回 100.00 ”付款 预算 ”2016 1 2016.01.03 1500000084 ”2 预付 定金 初始 的 


图 8. 6.2-23 


原 预 付款 请 求 FM 预算 消耗 凭证 (如 果 有 请 求 ) 如 图 8. 6. 2-24 所 示 。 
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2017.08.28 11:20:44 


FM 作证 编号 “| “项 | 基金 | BP 基金 中 心 | 承诺 项 目 | 统计 字段 FMAC 


| 项 ， 值 类 型 文本 


有 人 
显示 FM 竺 证 : 总 贤 预付 款 请 求 支付 后 ， 其 FM 预算 消耗 上 的 金额 被 抵 减 清 零 ， 相 当 于 转移 到 预付 款 上 


1 2016.01.02 “9900000011 ”1 预付 定金 请 求 


| FMAC 金 额 | 分 类 账 “|” 年 | Per | FM 过 账 日 期 “| 末 估 证 号 
付款 预算 2016 .01. 


|1000000483 回 1 280001 1401-01 CNY 
图 8. 6. 2-24 
采购 订单 历史 如 图 8. 6. 2-25 所 示 。 
[NB 标准 采购 订单 |4500017686| 供应 商 Boo CEB. 


回 


NewYok 


预付 款 请 求 支付 后 被 结 请 同时 形成 了 预付 款 


_ | EH} 


采购 订单 的 AC 承诺 凭证 如 图 8. 6. 2-26 所 示 。 


Ee 加 | 国 | 加 
短文 本 “ ML 物料 其 | 过 账 日 期 “数量 re E 二 一 | 本币 三 OpUn 中 的 数 .| 
DPyt 1500000084 2 2016.01.03 0 100.00 CNY [9 
Tr./ev. 预付 定金 0 PC 100.00 CNY 。 0 
APf 9900000011 1 2016.01.02 0 0 | PC 100.00 CNY 0 
| | Tr./ev. 后 付 定 全 请 求 sn PC 。 100.00 CNY 。 0 
| ARAfV 1500000084 3 2016.01.03 0 区 本 | 100.00- CNY 
| Tr./ev. DP- 请 求 清除 Ci PC 。 100.00- CNY 。 0 
图 8. 6.2-25 


凭证 日 记 账 于 雪 和 成 了 这 购并 树 的 抵 沽 保持 采购 订 间 和 


预付 款 间 不 形成 重复 的 预算 占 


| 财务 管理 范围 2800 


区 考 作证 号 “|“ 项 目 | 值 类 型 “| 金额 类 型 Prd | FM 过 账 日 期 “| 承诺 预算 | 支付 预算 | 承诺 项 目 。 ”| 基金 中 心 | 基金 | 总账 科目 
4500017686 10 采购 订单 “0100 1 2016.01.01 0.00 250.00 1401-01 280001 
0200 1 0.00 100.00- 1401-01 280001 5 
20 0100 1 0.00 250.00 6000-01-01 280001 S51411500 2800 
30 1 0.00 100.00 1401-01 280001 2800 
40 0.00 100.00 6000-01-01 280001 51411500 2800 
图 8. 6.2-26 
6) MIGO- 采 购 订单 的 收 货 
MIGO- 采 购 订单 的 收 货 操作 如 图 8. 6. 2-27 所 示 。 
显示 概览 | 口 | 持 有 ”检查 国都 二 
AT 收费 | [RGIL 箱 条 音 -| | TW 多 辆 | 男 GR 路 代 
习 人 让 商 | 名 
任 证 日 期 2016. 01. 04 交 货 单 世 应 商 CE.B. New York 
过 账 日 期 2016. 01. 04 提货 单 | 反 文 本 [县 人 
名 ” 口 [ 工 个 别 单 据 ”| 收 贷 /发 贷 单 编号 
| 行 和 | 是 “数量 (UnE) “|EUn | 库 .库存 地 点 | 成 本 中 心 。 “| 业 ..， | 利润 中 心 。 “| 总账 科 目 。 批 
|_1 Jcomponent 103 MI 10 PC Materials 2800100001 
[2 _ 刚 用 采购 M10 EA 9362 1000 9999 51411500 
[3 component 103 回 10 PC 加 oool 加 2800100001 
|_4 障 用 和 采购 回 10 EA 9362 1000 9999 51411500 
图 8. 6.2-27 


二 应 


5 
3000 
3000 
3000 


单 击 “ 检 查 ” 按 钮 无 错误 产生 后 ， 再 单 击 “ 过 账 ” 按 钮 生成 物料 任 证 和 下 凭证 


果 如 下 : 


其 结 
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预付 款 自 动 抵消 应 付款 凭证 及 其 FM 预算 消耗 抵 减 如 图 8. 6. 2-28 所 示 。 


个 证 编号 - 17000000d42 公司 代码 2300 货币 CNY 
光正 其 2016. 01. 04| 。。 过 中 日期 2016. 01. 64| 证 区 才 交 昌 Te 
克昭 跨 公 司 编号 苑 者 码 S0000003832016 


视 A 者 ELE 


货币 CNY 文本 存在 口 
输入 日 其 [2017. 08. 28| 
事务 代码 下 


EN Ny NIGO 0 
并 而 | 祝 | 瑟 本 中 心 文本 


承诺 项 目 | 基金 中 心 | BP | 基金 计划 公 “| el 
| New York 100. 证 CNY 收 货 时 自动 预付 定金 清算 


1401-01 280001 2800 | 1 39 3000 


2121 CE.B. New York 100.00 | CNY 收 货 时 自动 预 州 定金 清算 


2 26 3000 


[| 


显示 FM 任 证 : , 涪 En 


汪 


动 生成 预付 款 抵 清 的 凭 
: 应 付 账 款 

人: 预付 款 

同时 FM 预算 消耗 减少 预付 定金 消耗 


六 


2017.08.28 11:34:45 


财 年 | Per | FM 过 账 日 期 “| 抽 赁 证 呈 | 项 | 值 类 型 | 
付 芝 4 2016 1 2016.01.0 1700000042 1 预付 定金 


SP 


项 | 基金 中 心 | 承诺 项 目 | 统计 字段 i 
1 280001 1401-01 


PhM 任 证 编号 
1000000486 回 | 
- 


图 8. 6.2-28 


收发 货 形 成 凭证 及 FM 预算 消耗 如 图 8. 6. 2-29 所 示 。 


| 数据 条 目 视图 
和 任 证 编号 上 65000000013 公司 代码 [2800| 则 年 
佐证 日 其 2016. 01. 04 过 账 日 期 [2016. 01. 04| ”期 间 
参照 跨 公司 编号 
货币 CNY | 文本 存在 口 分 类 账 组 
[ 贸 |E[ 守 | 本 | 锅 区 | 小 区 | 了 履 | 小 昌 | 全 J 晤 .J 辆 小 区 | 加 ] 


承诺 项 目 “基金 中 心 公 .“| 项 |PK 科目 | 说明 ”| 金额 | 货币 | 税 | 成 本 中 心 | 
[1401-01 」 280001 2800 1 89 14010101 原材料 250.00 CNY 

1401-01 280001 2 96 13010101 ”物料 采购 ”250.00- CNY 

6000-01-01 280001 3 81 51411500 其 它 的 250.00 CNY 9362 
6000-01-01 280001 4 96 13010101 ”物料 采购 250.00- CNY 

1401-01 280001 5 89 14010101 ”原材料 100.00 CNY 

1401-01 280001 6 96 13010101 ”物料 采购 ”100.00- CNY 

6000-01-01 280001 7 81 51411500 其它 的 100.00 CNY 9362 
6000-01-01 280001 8 96 13010101 物料 采购 “100.00- CNY 


2 中 


显示 FM 和 凭证: 总览 


2017.08.28 11:39:37 


FM 任 证 编号 “|“ 项 | 基金 BP | 基金 中 心 | 承诺 项 目 | 纺 字模 IFMAC | FMAC 金 额 分 类 账 “ ”年 ， Per | FM 过 账 日 期 “| FT 任 证 号 “| 项 | 值 类 型 


1000000485 1 280001 1401-01 250.00 ”付款 预算 2016 。 1 2016.01.04 5000000013 1 发 票 
2 280001 6000-01-01 BY 250.00 和 5000000013 3 发 票 
3 280001 1401-01 CNY 100.00 和 5000000013 ”5 发 票 
4 280001 15000-01-01 CNY 100.00 1 5000000013 7 发 票 
图 8. 6.2-29 


采购 订单 的 AC 承诺 消耗 如 图 8. 6. 2-30 所 示 。 


re 
凭证 日 记 账 原 采 购 订单 上 预付 定金 为 100， 收 货 后 ， 预 付 定金 自动 抵消 -100, 收 
财务 管理 范围 2800 Da 0 

年 度 承诺 项 目 2017 SR 
共 考 代 证 号 “| 个 项 目 | 值 类 型 “| 金额 类 型 “| prd 
4500017686 10 采购 订单 0100 


| 基金 中 心 
280001 


支付 预算 | 承诺 项 目 
250.00 1401-01 


| 公司 码 | 窜 .| 供应 商 上 
请 01 2800 3000 


1 回 280001 Baoo | |3000 | 
和 250.00 5000-01-01 280001 S1411500 | 2800 3000 
1 250.00- 6000-01-01 280001 51411500 2800 3000 
30 0100 | 100.00 | 1401-01 280001 2800 3000 
0200 和 100.00- 1401-01 280001 2800 3000 
40 0100 1 100.00 |6000-01-01 280001 51411500 | 2800 3000 
0200 1 100.00- 6000-01-01 280001 51411500 2800 3000 
图 8. 6.2-30 


7) MIRO- 发 票 校 验 
带 金额 差 的 发 票 校 验 ， 过 账 后 如 图 8. 6. 2-31 所 示 。 


业务 处 理 1 发 票 妾 5105609138| 12016 
其 他 过 账 不 适用 了 


外 的 


图 8. 6.2-31 
查看 过 账 凭证 如 图 8. 6. 2-32 所 示 。 
伟 师 号 公司 代码 区 本 财 和 区 机 
任 证 日 期 12016. 01.05| 过 账 日 期 |2016. 01. 05| 期间 国 
区 了 | 跨 公 司 编号 | 4 条 发 票 校 验 形成 的 金额 差 ， 会 
货币 文本 存在 口 产生 新 的 FM 预算 消耗 ， 同 时 调 
整 采购 订单 的 AC 承 诺 凭证 
鲜 |[ 司 |[ 梧 |[ 咒 |[ 富 |J 区 | 了 小 屋 | 鲁 .加 二 小 区 | 
承诺 项 目 基金 中 心 | 公 “| 项 | PK 科目 采购 作证 项 目 ,说明 
2 2800 1 [31 3000 C.E.B. New York 720.00- CNY J0 
1401-01 280001 2 86 13010101 4500017686 10 物料 柔 购 250.00 CNY Jj0 
1 1 4 村 . J0 
3 Il 斗 且 用 J]0 9362 
号 马 H] a J0 9362 
1 6 010 4 Ea | J0 
可 30 原材料 。 ]0 
斗 淋 网 ]0 9362 
1 1 1 它 0 J0 9362 
图 8. 6.2-32 


查看 对 应 的 FM 预算 消耗 凭证 如 图 8. 6. 2-33 所 示 。 


显示 FM 凭证 : 总 览 2、4、6、8 行 为 发 票 校 验 金 额 差 形成 的 
新 FM 预算 消耗 ， 其 他 为 从 抵 减 收 货 凭 
2017.08.28 14:35:57 证 形 成 的 预算 消耗 


FM 途 证 编号 “项 | 基金 中 心 | 承诺 项 目 “统计 字段 [ 项 | 值 类 型 
1000000487 250.00 付款 预算 2016 2 发 票 


a ii YY i 1 |]50oo0004 


3 
4 
5 
6 
h 
8 
9 
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的 A 


示 FM 和 任 证 : 总 览 发 票 校 验 过 账 后 ， 对 收 人 作证 的 
显 5 FM 预算 消耗 凭证 进行 了 抵 减 ， 其 


预算 消耗 转移 到 了 发 票 上 


RN 


FM 任 证 编号 “| 项 | 基金 | Bp| 基金 中 心 | 承诺 项 目 | 统计 字段 FMAC | FMA 其 证 号 “| 项 lend | 全 额 类 型 


1000000485 280001 1401-01 CNY 250.00 舍 育 2016 1 2016.01.04 “5000000013 ， 1 发 票 ”初始 的 
2 280001 6000-01-01 CNY 250.00 5000000013 ”3 发 票 ”初始 的 
3 280001 | 1401-01 CNY 100.00 5000000013 ”5 发 票 初始 的 
4 280001 6000-01-01 CNY 100.00 5000000013 ”7 发 票 ”初始 的 
了 280001 1401-01 | | 宏 哥 | 靖 少 
2 280001 6000-01-01 CNY 250.00- 1 引 宕 票 时 | 减少 
3 280001 1401-01 CNY 100.00- 1 5000000013 5 发 票 减少 
4 280001 6000-01-01 让 5000000013 7 发 票 ”减少 


图 8. 6.2-34 


查看 采购 订单 AC 承诺 消耗 的 调整 如 图 8. 6. 2-35 所 示 。 


任 是 由 
竺 证 日 记 账 发 票 和 收 货 的 金额 差 会 被 调整 反映 


a 5 = 到 采购 订单 的 承诺 消耗 上， 以 结 清 
区 考 任 证 号 “|“ 项 目 | 值 类 型 “| 金额 类 型 “| Prd | FM 过 账 日 期 ”| 承诺 预算 | 支付 预算 | 承诺 项 目 ”| 原 采 购 订 单 的 FM 预算 承诺 消耗 lt 应 商 | 
4500017686 10 采购 订单 0100 1 2016.01.01 0.00 ， 250.00 1401-01 000 


0200 0.00 240.00- 1401-01 280001 7 3000 

20 0100 下 0.00 ，250.00 6000-01-01 280001 3000 

0200 1 m0.00 1 240.00- 6000-01-01 280001 3000 
| 3000 
30 OI00™ TT 0.00 | 100.00 | 1401-01 |280001 3000 

1 0.00 ，120.00- 1401-01 280001 3000 

1 0.00 | 20.00 | 1401-01 280001 3000 

40 0100 1 0.00 100.00 6000-01-01 280001 51411500 2800 3000 

0200 1 0.00 ，120.00- 6000-01-01 |280001 51411500 2800 3000 

| mr 0500 1 0.00 20.00 6000-01-01 280001 | 51411500 2800 3000 


图 8. 6.2-35 


8) F-53AF-51 付款 以 及 支付 清 账 

与 FM 与 fT 集成 中 的 发 票 付款 及 支付 清 账 的 操作 一 样 ， 不 再 重 述 
9) MB21 创建 物料 预 留 凭证 

以 201 成 本 中 心 发 货 为 操作 案例 ， 操 作 如 图 8. 6. 2-36 所 示 。 


”全 全 大 留 : 声 冶 屏 涛 
DD ”新 项 目 .… 


基准 日 期 2017. 08. 28| MI 计算 日 历 
移动 类 型 201 
汪 民 L2550 回 


图 8. 6.2-36 


按 (Enter》 键 进入 下 一 界面 ， 如 图 8. 6.2-37 所 示 。 

录入 成 本 中 心 、 总 账 科目 、FM 账户 分 配 要 素 字段 (如 果 有 ， 通 和 常 是 由 FM 科目 分 配 派 
生 策 略 自动 生成 ) ， 无 误 直 接 单 击 保 存 ， 会 同步 产生 专项 资金 凭证 。 

10) MB23 查看 物料 预 留 凭证 及 对 应 的 专项 资金 凭证 

在 图 8. 6.2-38 中 ， 单 击 菜单 “环境 ”一 “会 计 核 算 任 证 ” ， 查 看 对 应 的 专项 资金 凭证 ， 
如 图 8. 6. 2-39 所 示 。 
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便 辟 斋 留 : 靳 砚 己 


口 生 价 帅 除 项 目 

移动 类 型 201 | 有关 成 本 中 心 的 发 贷 A 

总 账 科 目 151411500 收 估 方 | sd 

基金 | | 
心 9362 

吉村 中 有 基金 计划 | | 

基金 中 心 [DOL 

指定 用 途 的 革 多 | DB 成 

[a 

F 项 物料 数量 UnE 工厂 库 位 批 次 H 

1coxP103 1 | 2800]o001| 了 M 
图 8. 6.2-37 
了 预 留 (R) ”编辑 (E) ” 转 到 (6) [环境 (V) 系统 (Y) ”帮助 (H) 
多 | 预 留 (R) [| 
——— 
坚 示 项 留 0000073137 物料 的 物 科 iE(M) 
尽 国 国明 吕 库存 概 约 (S) 
. 库存 /需求 清单 (了 ) 
移动 类 型 可 用 性 总 览 (V) 
基金 [ 会 计 核算 任 证 (E) 
成 本 中 心 
基 伞 计划 
图 8. 6.2-38 
凭证 日 记 账 


财务 管理 范围 2800 
年 度 承诺 项 目 2017 
| 承诺 项 目 


参考 任 证 号 “| 项 
94 


目 | 值 类 型 “| 金额 类 型 ~| Prd | FM 过 由 日 期 ”承诺 预算 | 支付 预算 | 承诺 项 目 。 ”| 基金 中 心 | 基金 总 账 科 目 “| 公司 码 | 窜 F 


图 8. 6. 2-39 
11) MIGO_GI 对 物料 预 留任 证 的 发 货 
此 项 操作 如 图 8. 6. 2-40 所 示 。 


安 杰 页 贸 -ZHANGCHL 
显示 概览 | 口 | 持 有 检查 “过 账 | 加 帮助 


[7 可 [55 王 = | | | 外 曲 | 
SA 

凭证 日 期 2016. 01.10 物料 单 

j 姓 日期 2016. 01.10 凭证 抬头 文本 预 贸 的 物料 发 货 | 

昌 ” 口 [1 个 别 单 据 ~ 收 货 /发 贷 单 编号 

行 ”| 物料 短文 本 | 成 本 中 心 。 “| 利润 中 心 。 “| 总 帐 科目 | 

1 lcomponent 103 9362 9999 51411500 

ss 
回回 喇 品 |W 较 ”m 十 | 区 | 吕 入 加 


FM 科目 分 配 来 自 物料 预 留 凭证 


可 用 性 检查 数量 1 
口 最 后 改 货 


图 8. 6.2-40 
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单 击 “ 检 查 ” 按 钮 ， 检 查 无 误 后 ， 单 击 “ 过 账 ” 按 钮 过 账 ， 生 成 结果 如 图 8. 6. 2-41 所 示 。 


多 因 圈 昌 让 显示 货币 四 总 账 视 图 


区 凭证 抬头 : 2800 公司 代码 


凭证 编号 4900000007 公司 代码 2800 由 凭证 类 型 俩 

作证 日 期 2016. 01. 10 过 账 日 期 2016. 01. 10| ”期 佐证 哲 头 文本 预 留 的 物料 发 贷 

参照 | 路 公司 编号 分 支 号 | 页 数 

货币 Gy | 文本 存在 卡 类 型 卡号 

. 请 求 号 

一 加 区 [ES 

回 开 | 坷 而 丙 呈 J] 区 J 本 -ji 大 Jsp 

承诺 项 目 ae Ee .| 项 PK 科目 ji 说明 “| 金额 货 

9999 2800 1 99 14010101 ”原材料 18.00- CNY| 货币 CNY 

6000-01-01 280001 2 81 51411500 ”其 它 的 18.00 ”CNY| 参考 交易 KPF | 材料 任 证 
参考 码 49000016642016 


图 8. 6.2-41 


对 应 FM 凭证 如 图 8. 6. 2-42 所 示 。 
显示 FM 凭证: 总 览 


2017.08.28 16:18:33 


人 个 年 Per | FM 过 账 日 期 “| 后任 证 号 项 | 值 类 型 
1000000489 280001 6000-01-01 CNY 18.00 ”付款 预算 2016 1 2016.01.10 4900000007 2 发 票 


FM 任 证 编号 “ “项 | 基金 | BP| 基金 中 心 承诺 项 目 | 统计 字段 | FMAC | FMAC 金 额 | 分 类 账 


图 8. 6.2-42 
物料 预 留任 证 对 应 的 专项 资金 凭证 的 抵 减 如 图 8. 6. 2-43 所 示 。 
贸 总 写 宙 | 加 信和 地 有 册 相 鸟 吓 时 噶 量 国 


任 证 编号 “项 | 业务 交易 | 裔 发 器 文档 消耗 | 本 币 有 
94 1 数据 数量 18.00 CNY 18.00 CNY 
四 4900001664 2016 18.00 CNY 18.00 CNY '2 
总 计 其 他 消费 活动 18.00 ‘CNY 18.00 CNY 
用 量 18.00 | CNY 18.00 CNY 
未 闭 人 定额 nn CNY NNN CNY 
图 8. 6.2-43 
12) MIGO_GI 一般 的 发 货 操 作 
此 项 操作 如 图 8. 6. 2-44 所 示 。 
显示 概览 | 门 ” 持 有 ”检查 ”这 吐 “加 帮助 
AD7 发 贷 下 | |R10 其 他 一 | 
咎 ”抬头 数据 
| 物料 短 交 本 | 成 本 中 心 。 “| 总 账 科 目 。 | 
[1 Jcomponent 103 9362 51411500 
本 小儿 Sr 
el [TT 
i 字段 ， 
SNE [Etiisoo 人 2 
爹 馆 型 的 且 前 不 | | 屏幕 字段 控制 来 
支持 ) 凭证 ， 用 于 保证 带 可 打开 或 关闭 


成 本 中 心 9362 用 预算 的 执行 


3 了 82 


检查 无 误 后 保存 即 可 ， 其 生产 的 凭证 和 FM 消耗 凭证 与 前 面 MIGO_GI 物料 预 留 的 发 货 
相同 ， 这 里 不 再 重 述 。 


8.7 FM 与 Travel 集成 


FM 与 Travel 集成 如 图 8.7-1 所 示 


仗 FM 统 计 更 新 例 FM 实 际 更 新 
例 无 预算 可 用 性 控制 例 棉 算 可 用 性 控制 
全 值 类 型 52 
图 8.7-1 
> 差 旅 计划 请 求 在 未 审批 前 ， 形 成 一 个 FM 预算 消耗 的 统计 性 更 新 ， 无 预算 可 用 性 


控制 。 
> 差 旅 计划 请 求 审批 后 ， 产 生 FM 预算 消耗 承诺 凭证 ， 值 类 型 为 52。 
> 差 旅 结束 后 ， 录 入 差旅费 用 报销 单 (单独 创建 或 基于 差 旅 计划 请 求 创建 )， 形 成 报销 
单 金额 的 FM 预算 承诺 消耗 占用 。 基 于 原 差 旅 计划 请 求 创建 的 ， 原 差 旅 计划 请 求 的 承 
诺 消耗 调整 为 差 旅 报销 单 的 预算 承诺 消耗 占用 。 
> 差旅费 用 单 结算 过 账 后 ， 抵 减 差旅费 报销 单 的 FM 预算 承诺 消耗 占用 ， 同 时 生成 值 类 
型 为 54 的 差旅费 用 的 FM 预算 消耗 。 
> 在 本 中 支付 差旅费 用 ， 生 成 支付 的 FM 预算 消耗 ， 值 类 型 为 57。 
注 : 由 于 差 旅 会 计 实 施 单位 非常 少 ， 主 要 原因 是 差 旅 单 要 每 个 员工 自己 填 ， 每 个 员工 都 
有 一 个 SAP 账号 。 大 多 数 的 情况 是 企业 用 自己 的 报销 系统 与 SAP 系统 集成 ， 对 前 置 控制 采 
用 和 集成 专项 资金 凭证 来 控制 。 这 里 只 了 解 一 下 其 功能 ， 不 再 重点 详细 讲解 相关 的 操作 。 如 有 
兴趣 的 用 户 ， 可 自行 查看 相关 资料 。 
8.7.1 FM 与 Travel 集成 的 配置 及 准备 
1) 事务 码 : PE03, 设置 差 旅 管理 模块 的 科目 分 配对 象 的 特性 控制 字段 决策 树 ， 如 
图 8.7.1-1 所 示 。 
在 国家 分 组 下 增加 “28” 中 国 ， 在 下 面 增加 决策 域 字段 BUKRS (公司 代码 ) ， 选 定 公 
司 代码 2800 并 为 其 增加 返回 值 ， 即 决策 树 返 回 变 式 的 值 “2800”。 结 果 就 是 为 2800 公司 代 
码 分 配 了 一 个 决策 树 返 回 值 ，2800， 为 后 继 的 屏幕 控制 设 定 变 式 KEY 值 。 修 改 完 后 ,一 定 
要 单 击 “ 激 活 ” 按 钮 ， 来 动态 生成 决策 树 相 应 的 程序 代码 (具体 程序 可 见 表 T549D 中 特性 
“TRVCO” 的 对 应 函数 程序 字段 值 即 为 对 应 的 程序 ) 。 
2) 定义 差 旅 管理 模块 中 科目 分 配对 象 设置 可 变 格 式 。 
配置 路 径 为 SPRO 一 财务 会 计 (新 ) 一 差 旅 管理 一 差旅费 用 一 对 话 和 差旅费 用 控制 一 对 
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话 控制 一 为 科目 分 配对 象 设置 可 变 格 式 ， 如 下 : 
> 核查 特征 TRVCO 的 账户 分 配 块 ， 如 图 8.7. 1-2 所 示 。 


和 罗 国 I|D2F 人 | 品 11%% 上 昨 蜡 | 加 | 加 可 


TRYCO TRYCO Dynanic Screen Layout of the Accol 
拍 JOLGA 国家 分 组 
田 01 德国 (USER-PARANMETER TRY?) 
mm 10 Ws (CONMPANY CODE) 大 成 禄 用 "从 甩 肛 六 所 兰 褒 花 成 " 艇 蜂 
所 28 
次 新 条 目 时 只 思 鸭 


白 BUKRS 公司 代码 


轧 2800 BestRun China 


由 让 措 志 

-| 功能 
RP_TRAVEL_COBL_1200 

‘| IRP_TRAVEL_COBL_1700 

RP_TRAVEL_COBL_1701 

RP_TRAVEL_COBL_1702 

EP _TEkA OB 0 


2800 


I 
加 ,否则 


田 否则 (NO DISTINCTION) 


图 8.7.1-1 图 8.7.1-2 


为 上 述 功 能 模块 分 配 特征 值 为 TRVCO， 即 前 面 PE03 定义 的 特性 字段 。 
> 科目 分 配对 象 : 收据 成 本 分 配 规 则 ; 科目 分 配对 象 : 目的 地 的 成 本 分 配 规则 ; 科目 分 
配对 象 : 旅行 的 里 数 / 公 里 目的 地 的 成 本 分 配 规则 ; 科目 分 配对 象 : 整个 旅行 的 成 本 
分 配 规则 ， 如 图 8.7.1-3 所 示 。 
增加 变量 码 为 2800〈 即 PE03 决策 树 的 返回 值 ) 的 各 个 COBL 字段 ， 启 用 FM 需要 增加 
相应 的 FM 账户 分 配 要 素 字 段 ， 并 双击 行 ， 定 义 明 细 设 定 ， 如 图 8. 7. 1-4 所 示 。 


多 久 护 日 咋 昆 今 忆 忆 忆 


功能 模块 [RE_TRAVEL_COEL_1701 
账户 分 配 块 的 屏幕 修改 功能 村 块 RE TRAVEL COEL 1701 
~, llso00 COBL—AUFNR 订单 变量 码 lz800 | 
| 2800 COBL-BUKRS 公司 代码 变量 名 COBL-FISTL Es 
|2800 COBL-FIPEX 承诺 项 目 
| J2800 COBL-FISTL 基金 中 心 
|2800 COBL-GEBER 基金 
|2800 COBL-KOSTL 成 本 中 心 
| 2800 COBL-KSTRG 成 本 对 象 
lz2800 COBL-NPLNR 网 络 
志 |2800 COBL-PS_PSP_PNR NBS 要 素 
|2800 COEL-VYORNR 操作 7 活动 
图 8.7.1-3 图 8.7. 1-4 


逐一 为 每 个 控制 字段 设 定 相 应 的 状态 控制 。 重 复 这 两 步 过 程 ， 为 “科目 分 配对 象 : 目的 
地 的 成 本 分 配 规则 ”“ 科 目 分 配对 象 : 旅行 的 里 数 /公里 目的 地 的 成 本 分 配 规则 ”“ 科 目 分 配 
对 象 : 整个 旅行 的 成 本 分 配 规则 ”设置 相应 的 字段 状态 控制 。 
8.7.2 FM 与 Travel 集成 操作 
1) 差 旅 计划 请 求 (事务 码 : TRIP/TP01/TP20) 
审批 前 的 差 旅 计划 请 求 如 图 8.7.2-1 所 示 。 
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蒜 部 区 开春 


口 创建 史 更 改作 显示 中 复 制 | 哎 职 消 ” 重 遇 只 | 学 批准 


BestRun China 


员工 号 |28033 | 。 当前 雇员 
名 称 魏 文 正 付款 雇员 中 国 
| 开始 日 期 ” “时间 “结束 时间 “| 目的 地 原因 批准 | 
| 


oe 10000000082017.03.01 “00:00 2017.03.03 ”00:00 北京 务 加 会 识 三 


承诺 : 凭证 
诺 : 圭 证 号 的 行 项 差 旅 计划 请 求 ， 其 预 佑 的 成 本 成 为 FM 
承诺 消耗 金额 ， 未 批准 前 ， 记 账 为 统 


计 性 记 账 ， 没 有 预算 的 可 用 性 控制 


财务 管理 范围 2800 
年 度 隶 庶 项 目 2017 


苑 者 任 证 号 ““ 项 | 值 类 型 文本 “| 
1000000008 | 10 商务 旅行 承诺 52 0100 


| 值 类 型 | 金额 类 型 ”Prd | FM 过 账 日 期 ”支付 预算 | 承诺 项 目 。 基金 中 心 科目 | 公司 
3 2017.03.05 300.00 6000-01- ， 280001 51411500 2800 


网 8.7.2-1 
审批 后 的 差 旅 计划 请 求 ，FM 预算 承诺 消耗 转 为 非 统 计 性 记 账 ， 如 图 8.7.2-2 所 示 。 


矿 剖 节 覃 名 


口 创建 ”六 更 改作 显示 吧 复 制 | 贵 职 消 ” 和 全 果 除 | 学 批准 


BestRun China 


| 


员工 号 |28033 | 。 当前 雇员 
名 称 笋 文正 付 莫 雇员 中 国 
| 闯 开 | 开始 日 期 ” ”| 时 间 | 时 间 “| 目的 地 | 原因 | 批准 
| 暗 10000000082017.03.01 “00:00 2017.03.03 ”08:00 北京 歼 加 会 说 a 
VE 。 人 性: Es 4 行 项 1 
承诺 : 竺 证 号 的 行 项 目 批准 差 旅 计 划 请 求 后 ， FM 预算 承诺 
le 统计 性 ， 提 前 为 差旅费 
用 占 住 了 相应 的 预算 金额 


财务 管理 范围 2800 


年 度 承 诺 项 目 2017 : 
Yd | 承诺 项 目 。 | 基金 中 心 | 总 账 科目 | 公司 码 | 统计 字段 


“ 金额 类 型 Prd | FM 过 账 日 期 ” 支付 预 ， 


300.00 6000-01-01 B80001 51411500 2800 


区 考 侠 证 号 “| 项 值 类 型 文本 


1000000008 ”10 商务 旅行 承诺 0100 3 |2017.03.05 


图 8.7.2-2 


2) 差 旅 计划 请 求 转 为 差旅费 用 报销 单 (或 单独 创建 差旅费 用 报销 单 ) 
事务 码 : TRIPAPR05， 操 作 如 图 8. 7. 2-3 所 示 。 


ES 


DF 牢 咕 陪 结 果 闻 批 准 国 结算 ”过 取 消 峡 右 结 果 : 差 旅 申请 


BestRun China 


员 I 号 [os 问 当 前 雇 吕 
姓名 牧 妆 正 付 幸 雇员 中 国 
， 差 旅 清单 sa 
| 状态 | 差 旅 | 出 发 日 其 市 国家 原因 审批 结算 报销 全 额 | 币 种 | 纠 ..， 法 定 差 旅 类 型 
国民 1000000008 2017. 03. 01 北京 CN 蔡 加 会 说 批准 的 差 旅 ” 待 结算 B13 on CNY 业务 差 旅 
承诺 : 凭证 号 的 行 项 人生 亿 为 二 订 其 用 报销 站， 
诺 : 竺 证 号 的 行 项 目 天光 人 上 原来 入 记 本 清除 
ee = 会 颁 


年 度 承 诺 项 目 2017 


参考 任 证 号 “| 项 目 | 值 类 型 文本 “| 金额 类 型 Prd | FM 过 账 日 期 ” 承诺 预 . 
8 2017.08.30 0.00 


1000000008 10 | 商务 旅行 承诺 0100 


3) 差 旅 报 销 审 批 (PR05/PRAP)、 结 算 (PR05/PREC)、 
结果 如 图 8.7.2-4 所 示 。 


| 支付 预 ，| 际 诺 项 目 。 “| 基金 中 心 | 基 .| 总账 科 目 “| 公司 各 
313.00 6000-01-01 280001 51411500 2800 


图 8.7.2-3 
过 账 到 FT 生成 任 证 (PRRW) 
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| 数据 条 目 视图 条 照 _ 1000000008 | 低 证 日 期 
作证 编号 100000010 公司 代码 2800 过 期 
作证 日 其 2017. 08. 30| 过 账 日 其 2017. 08. 30| 货币 ICNY 过 由 其间 
区 昭 1000000008 跨 蔡司 编号 蕉 考 交 易 TEA ji 差 旅 成 本 
2 人 昌 参考 码 _ [5600000540 | 当 六 

= 输入 者 ZHANGCHL 预制 人 

辐 区 车 面 | 区 太 几 区 |. 医 区 |[ 鲁 . 民 -本 省 廿 面 ] 2 0 

人 员 编号 | 承诺 项 目 “| 基金 中 心 公 .“| 项 | pk 科目 | 说明 | | 
28033 1000-01 2800 1 50 11110201 中国 银行 现 全 -人 民 币 313.00- CNY | “ 差 旅 自 17.03.01 到 17.03.03 攻 到 
28033 6000-01-01 280001 2 40 51411500 ”其 它 的 .00 “CNY ”* 差 旅 自 17.03.01 到 17.03.03 至、 
显示 FM 凭证 : 总览 


2017.08.30 11:50:14 


FM 插 证 编号 “| 项 | 基金 中 心 | 承诺 项 目 “| 统计 字段 所 额 ]| 分 类 账 “| 财 年 | Per | FM 过 账 日 期 打炮 证 号 | 项 | 值 类 型 
1000000497 回 。 工 280001 6000-01-01 B、| 行 款 算 2017 8 2017.08.30 ”100000010 ”2 发 票 
i 其 任 证 皇 的 行 项 差旅费 用 报销 单 过 账 后 ， 费 用 凭证 和 FM 
基诺: 凭证 号 的 行 项 目 Et 人 
站 用 了 少 ， 保 i 旅费 用 记 
井村 二 加 账 有 预算 的 可 执行 


| 年 度 承 诺 项 目 2017 
参考 作证 号 “| “项目 | 值 类 型 文本 “| 金额 类 型 | prd | FM 过 账 日 期 ”支付 预 | 承 


| 公司 码 


| 基金 中 心 总账 科目 


8.8 FM 与 HR 模块 集成 


FM 与 HR 集成 主要 有 两 种 情况 ， 


1) HR 模块 与 FM 没有 FM 预算 承诺 消耗 的 集成 ， 


时 候 
这 种 情况 ) 。 


， 形 成 预算 消耗 ， 这 也 是 目前 大 多 数 中 国企 业 


1000000008 10 商务 旅行 率 诺 0100 8 2017.08.30 313.00 -01-01 280001 51411500 2800 
0200 8 313.00- 6000-01-01 280001 1411500 2800 
图 8.7.2-4 


只 是 在 HR 工资 过 账 生成 会 计 和 凭证 的 
实施 的 场景 (至 少 目前 编者 遇 到 的 都 是 


在 这 种 情况 下 ， 通 常 使 用 CO 对 象 + 总 账 科 目 来 派生 相应 的 FM 账户 分 配 要 素 


值 ， 如 基金 中 心 和 承诺 项 目 ， 从 而 形成 FM 预算 消耗 凭证 


2) 还 有 一 种 就 是 有 HR 的 FM 预算 的 承诺 消耗 ,需要 激活 “ 职 
在 HR 模块 形成 FM 预算 的 预先 基金 承诺 、 基 金 承 诺 、 实 际 预 算 消耗 。 其 标准 功能 


形成 ， 
如 图 8.8-1 所 示 。 


职位 预算 和 控制 


职位 威 本 
| 


-A 


人 力 资源 模块 数据 维护 


1 


位 预算 和 控制 ”功能 


| 组织 机 构 管理 | 


图 8.8-1 
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有 兴趣 的 用 户 可 自行 参考 HR 模块 中 “职位 预算 和 控制 ”相关 文档 ， 这 里 不 详细 展开 
说 明了 。 


8.9 ”FM 与 PM 模块 集成 


FM 模块 本 身 并 不 与 PM 模块 直接 发 生 相 应 的 集成 业务 数据 ，PM 工 单 在 生成 后 可 以 集 
成 MM 模块 的 采购 申请 、 采 购 订 单 、 物 料 预 留 、 物 料 发 货 ， 对 PM 工 单 相关 的 采购 、 物 料 预 
留 及 物料 发 货 会 与 FM 产生 集成 ， 因 此 在 PM 工 单 中 可 以 录入 FM 科目 分 配 地 址 ， 这 样 在 后 
续 的 业务 操作 中 ， 可 以 读 取 PM 工 单 的 FM 科目 分 配 值 作为 其 后 继 业 务 的 FM 科目 分 配 的 基 
础 。 男 外 ， 如 果 激 活 CO 与 FM 的 集成 ， 则 PM 工 单 的 内 部 工序 作业 确认 和 工 单 结算 也 会 产 
生 FM 的 预算 消耗 凭证。 
8.9.1 FM 与 PM 集成 的 配置 及 准备 
1) 配置 PM 订单 FM 科目 分 配 的 字段 状态 控制 。 
配置 路 径 为 SPRO 一 公共 部 门 管理 一 基金 管理 政体 一 实际 和 承诺 更 新 /集合 一 集成 一 维 
护 FM 科目 分 配 的 字段 状态 ， 如 图 8. 9.1-1 所 示 。 
更 或 六 图 "这 央 : 产 朗 关 态 "。 所 诗集 的 横 改 
多 国 阁 目 区 明 办 慑 昔 昕 


定制 : 字段 状态 


FMA 财务 管理 范围 名 称 对 象 类 型 


| lz2800 BestRun China 03 维护 订单 ~ 
| 2800 BestRun China 09 维护 订单 操作 级 别 本 
图 8.9.1-1 


在 图 8.9.1-1 中 ,选中 条 目 ， 单 击 鳃 按钮， 设置 相应 的 字段 状态 控制 ， 如 图 8. 9. 1-2 所 示 。 


财务 管理 范 轩 B00) estrun china 
对 象 类 型 03| ”维护 订单 
定制 :字段 拓 态 
据 述 隐藏 。。 要求 的 输入 可 选 输入 显示。 显示 需要 的 值 
承 并 项 字段 本 态 ® O 可 O 〇 C 
基金 中 心 字段 拓 态 C 
基金 字段 杖 态 O 
预算 期 间 字 段 枯 态 
字 耻 枯 态 功能 范围 
字段 枯 态 补贴 0 
图 8. 9. 1-2 


根据 PM 工 单 类 型 的 设置 ， 如 果 是 在 PM 工 单 的 工序 级 别 上 启用 科目 分 配 ， 则 使 用 09 
维护 订单 操作 级 别 的 FM 科目 分 配 设置 ， 反 之 在 PM 工 单 抬头 使 用 03 维护 订单 科目 分 配 。 

2) 设置 PM 工 单 类 的 成 本 设置 。 

配置 路 径 为 SPRO 一 工厂 维护 和 客户 服务 一 维护 和 服务 处 理 一 维护 和 服务 订单 一 订单 类 
型 的 功能 和 设置 一 作业 层面 成 本 一 定义 成 本 设置 ， 如 图 8. 9. 1-3 所 示 。 


EE 
OLC: 在 订单 类 型 、 工 厂 的 工序 级 别 定义 成 本 
_|IF | 类 Lu |A ee 短文 本 
|2800 PHOL 口 维护 定单 
2800 PMO2 | 维护 定单 


3 了 87 


当 色 选 时 ， 代 表 PM 工 单 的 科目 分 配 在 工序 级 别 (PM 工序 级 成 为 CO 对 象 ) ， 此 时 FM 
科目 分 配 在 工 单 的 工序 级 别 ， 反 之 在 PM 工 单 的 抬头 。 

3) 使 用 FM 科目 分 配 派生 策略 为 PM 工 单 派生 FM 科目 分 配 。 

对 需要 用 到 PM 工 单 的 相关 数据 ， 如 根据 PM 工 单 的 PM 作业 类 型 来 推导 其 FM 科目 分 
配 ， 可 以 使 用 出 口 增强 SAPFMPM 的 函数 EXIT_SAPLFRC4_001， 来 增强 逻辑 写 和 人 PM 工 单 
的 FM 科目 分 配 ， 然 后 在 派生 策略 中 加 一 个 功能 模块 FMDT_READ_ORDER_PM_FROM_FM- 
ZUOB 来 读 取 PM 工 单 的 FM 科目 分 配 ， 为 后 继 业 务 操作 的 FM 预算 消耗 凭证 的 科目 分 配 。 

8. 9. 2 ”FM 与 PM 模块 集成 的 操作 
事务 码 . IW31\IW32 


在 图 8.9.2-1 中 ， 单 击 菜单 “ 转 到 ”一 “分 配 一 “基金 管理 ”， 在 接 下 来 的 界面 中 查看 
或 维护 FM 科目 分 配 ， 如 图 8. 9. 2-2 所 示 。 


区 订单 (0) ”编辑 (E) | 转 到 (G) | 附加 (A) ”环境 (V) ”系统 (Y) ”帮助 (H) 


© | m5) 》| 资金 投资 程序 (N) Ts 
通知 (T) ”水平 移动 +F1 。 | 。 基金 管理 (E) 

更 或 狂放 。 结 沾 规则 (M) 。 cttF6 | 不 动产 对 象 (R). 

局 哮 各 国 gs 铅 许可 (DD)... Ctri+F8 | 合资 (】).… 
伙伴 概述 (R) 

订单 PNO1|l8 ”图形 (6) 

系统 杖 态 。 ”|CRTD 加 。 日志 (0) » | 加 5 
计划 板 (L) 

A Ts | RG) F3 对象 了 加 数据 位 置 

图 8. 9.2-1 


苔 了 更 改称 护 这 漂 819760: 中 网 扮 关 
应 汞 回国 跑 罗 | 发 戊 习 风 四 名 


订单 [FNO1 |819760 | ftesti 
E32 对 关 [5 对 象 分 配 : 基金 管理 


图 8.9.2-2 
基于 PM 工 单 工序 的 科目 分 配 ， 其 FM 科目 分 配 录入 方式 相同 ， 区 别 在 于 需要 为 PM 工 
单 的 每 个 工序 设置 FM 科目 分 配 ， 如 图 8. 9.2-3 所 示 (抬头 上 此 时 不 能 输入 基金 管理 的 FM 
科目 分 配 ) 。 


> 订单 (0) ”编辑 (E) 【 转 到 (G) | 附加 (A) ”环境 (V) ”系统 (Y) ”帮助 (H) 


Fe) 》| 。 资金 投资 程序 (N) | 
| 。 通知 CD 水 中 移动 +f1 
更 避 缀 志和 半 着 抽风 (M) 不 动产 对 象 (R).. 
网 哪 1 加 国 当 许可 (1).… Ctrl+F8 合资 GD)… 
伙伴 概述 (R) 
订单 PAN 8 图形 (G) » 
系统 杖 态 。 ”|CRTD E 日 志 (0) » 
计划 板 (L) 


抬头 数据 扩 开 后 退 (8) 


0010 | 28000001 2800 PDO1 test12 
| bo20 28000001 2800 PDO1 tesfsd 


村 这 站 [工作 中 心 “| 工厂 | 控 ..。| 标 文本 | 系 .| 工序 短文 本 


图 8.9.2-3 
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选中 工序 行 ， 单 击 如 图 8. 9. 2-3 中 的 菜单 “基金 管理 ”， 出 现 FM 科目 分 配 如 图 8.9.2-4 
所 示 。 


名 | Yj 了 4 图 | 多 如 镶 | 号 后 上 甬 | 尖 天 要 草 | 国 回 | 关节 


7]] wa p72 TFRE | 


赂 响 1 久 国 路 罗 | 第 习 光 让 县 县 罗 


二 
活动 | 


导 象 819762 0010 
承诺 项 目 |6000-01-01 
OpAc SOp 工作 中 心 下 i |280001 
0010 2500000 训 二 EE 
0020 28000001| 于 到 | 
0030 28000001 | 
| = | 
| 上司 lood40 600000 司 二 区 
图 8. 9.2-4 


FM 科目 分 配 基于 PM 工序 级 上 。 
PM 工 单 在 下 达 释 放 后 ， 可 以 对 其 产生 的 物料 预 留 生 成 集成 的 专项 资金 任 证 ， 再 进行 发 


货 ， 也 可 以 单独 发 货 ， 如 下 : 
物料 预 留 生成 专项 资金 凭证 ， 事 务 码 : FMRESV_EF_CREATE， 如 图 8. 9.2-5 所 示 。 


举 惰 物 祥 训 留 六 公用 次 亨 基 爹 
BB 
结算 公司 代码 2800 
选择 标准 
预 留 T73145 到 | 
项 目 编号 库存 转 峙 预 留 到 [| 
基准 日 其 到 
物料 > 到 | 
加 四 限 2800 到 
库存 地 点 0001 sl 
处 理 选 项 
|e 
口 测试 和 
口 修 正 更 新 任 
图 8. 9.2-5 


按 〈(F8〉 刍 执行， 生成 物料 预 留 的 专项 资金 凭证 ， 如 图 8. 9. 2-6 所 示 。 


| 更 新 霹 疗 - 和 萝 祥 斋 亲 - 生 幅 专列 基金 帮 证 
八代 技 术 信息 ” 国 帮 助 


EB EI 
类 .| 赁 汪 编 。 | 项 | 消息 文本 


国 | 保证 00p0073145 已 修改 


图 8.9.2-6 


389 


物料 预 留 的 专项 资金 凭证 生成 后 ， 可 使 用 MIGO_GI 来 进行 物料 预 留 发 货 ， 前 面 已 经 讲 
过 ， 不 再 重 述 。 

另外 要 注意 : 如 果 使 用 的 是 基于 工 单 工序 级 的 科目 分 配 ， 在 后 续 操 作业 务 中 ， 如 物 
料 预 留 的 专项 资金 凭证 生成 ， 由 于 工 单 工 序 本 身 是 具有 后 继 事 务 的 状态 控制 ， 在 系统 中 
工 单 工序 默认 的 允许 的 事务 状态 中 不 包含 指定 人 ( 即 专项 资金 任 证 ) ， 因 此 对 其 
物料 预 留 生 成 专项 资金 凭证 时 会 报错 (BE027) ， 这 时 需 为 工 单 的 工序 增加 允许 指定 用 途 
的 基金 ， 如 图 8. 9.2-7 所 示 。 


事务 码 : BS12 
在 卫 交 到: 猴 护 
新 条 目 秒 东台 
类 ”说明 Noprofi。 四 部 系统 状态 。 程序 负责 人 对 象 信息 回调 
用 户 状态 ”屏幕 包 
| 椰 本 pp/PM: 工序 | sn [BAPLCOYG| SAp | 
图 8.9.2-7 
然后 ， 单 击 菜单 “ 转 到 ”一 “人 允许 的 业务 事务 ”， 进 入 下 一 界面 ， 如 图 8. 9. 2-8 所 示 。 
厅 系 类 天: 绑 芒 戎 芳 盘 相关 
4 
对 象 类 别 |OYG| pp/PM: 工序 
允许 的 业务 功能 


DIKEOAB| Te 


| 

| 

回 区 0O&O 实际 结算 | 

口 KOAP | 计划 结算 | 

RO | 医 际 车 并 的 倍 方 | 
图 8.9.2-8 


找到 业务 事务 KMOB (指定 用 途 的 基金 )， 勾 选 并 保存 。 完 成 后 ， 在 工 单 的 工序 状态 中 
就 可 以 看 到 允许 业务 事务 指定 用 途 的 基金 ， 如 图 8. 9. 2-9 所 示 。 


订单 819762 订单 类 型 下 点 于 
操作 /活动 D01017 控制 码 IPDO1 
工序 短文 本 [test12 


8.10 FM 与 PS (网 络 订 单 / 网 络 作业 ) 集成 


PS 模块 中 的 网 络 订单 和 网 络 作业 作为 CO 对 象 ， 在 除 激活 CO 与 FM 模块 集成 其 本 身 的 
作业 分 配 (RKL)、 结 算 (KOAO) 会 同 FM 集成 外 ， 对 PS 的 网 络 订单 和 网 络 活动 ， 还 提供 
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了 FM 科目 分 配 ， 可 采用 手工 录入 或 FM 科目 派生 策略 自动 生成 ,其 FM 科目 分 配 可 以 在 后 
续 的 业务 操作 处 理 如 采购 、 物 料 预 留 、 发 货 等 ， 使 用 网 络 订 单 、 网 络 作 业 的 FM 预算 消耗 赁 
证 的 科目 分 配 ， 其 功能 类 似 PM 与 FM 模块 的 集成 。 
8.10.1 FM 与 PS (网 络 订 单 /网 络 作业 ) 集成 的 配置 及 准备 
1) 配置 PS 网 络 订单 、 网 络 作业 的 FM 科目 分 配 的 字段 状态 控制 ， 如 下 : 
配置 路 径 为 SPRO 一 公共 部 门 管理 一 基金 管理 政体 一 实际 和 承诺 更 新 /集合 一 集成 一 维 
护 FM 科目 分 配 的 字段 状态 ， 如 图 8. 10. 1-1 所 示 。 
更 或 训 图 "证 着: 这 朗 训 本 ": 肯 监 
多 图 六 卓 临 居 吟 罗 艾 忆 


定制 : 字段 杖 态 


(FMA 财务 管理 范围 名 称 对 象 类 型 


[|2800 BestRun China 05 网 络 表 头 
so Shtrun chna 06 网 络 作业 ~ 
图 8. 10. 1-1 


选中 行 ， 单 击 重 按钮 ， 为 其 定义 FM 科目 分 配 相关 字段 的 状态 控制 ， 如 图 8. 10.1-2 
所 示 。 


财务 管理 范围 12800| BestRun China 
对 象 类 型 05| 网 络 表 头 


定制 : 字段 状态 
描述 隐藏 要 求 的 输入 可 选 输入 “| 显示 显示 需要 的 值 
承诺 项 字段 状态 O O 3 DO 'O, 
基金 中 心 字段 状态 O 〇 © S 
基金 字段 状态 O O a 泛 
预算 期 间 字段 状态 O © 局 
字段 状态 功能 范围 加 O O DO 
字段 状态 补贴 © © 
图 8. 10. 1-2 


对 于 完全 由 派生 策略 或 增强 出 口 来 决定 的 账户 分 配 要 素 ， 其 字段 状态 控制 可 设 为 显示 。 
根据 PS 的 网 络 订 单 和 网 络 作 业 的 设置 ， 来 决定 相应 的 字段 状态 设置 。 
2) 设置 PS 中 网 络 的 科目 分 配 是 基于 网 络 订单 抬头 还 是 网 络 作业 。 
事务 码 : OPUV， 如 图 8. 10. 1-3 所 示 。 
更 成 禄 图 " 隔 络 类 列 参 懂 : 一 监 "， 艇 上 监 
多 倒 销 和 目 圈 国 约 屋 斩 怕 


| 工厂 | 名 称 1 网 络 类 型 | 名 称 

2800 Beijing PBECA PBCA 

bao00 Fling PS01 带 有 抬头 的 网 络 (内 部 订单 号 分 配 ) 
图 8. 10. 1-3 


选中 条 目 ， 双 击 僵 按钮 ， 进 入 设置 明细 界面 ， 如 图 8. 10. 1-4 所 示 。 
对 基于 网 络 作 业 的 科目 分 配 设置 参数 “作业 科目 分 配 ” 勾 选 ， 对 基于 网 络 订 单 抬头 进 


行 的 科目 分 配 ， 参数 “作业 科目 分 配 ”不 勾 选 。 
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二 成 净 图 "同和 络 类 于 参 及 : 一 览 ": 学 细 信 和 旧 
移 新 条 目 时 只 图 问 


EI |2800| Beiing 

网 络 类 型 [EBCA| pBCA 

| 网 络 类 型 参数 em 
第 略 | 丽 回 wes 元 素 回 工作 流 PO 更 改 
缺 省 栅 风 [ES1] 网 络 : 销售 订单 /WBs 要 素 
缩 咸 策略 | 回 订 单 兆 价 
计划 成 本 变 式 |PS02| 网 络 -计划 口 汇 总 请 求 
实际 成 本 变 式 |PS03| 网 络 -实际 
计划 成 本 计算 | 2 确定 计划 成 本 - 


图 8. 10. 1-4 


3) 使 用 FM 科目 分 配 派生 策略 来 为 网 络 订 单 、 网 络 作业 派生 FM 科目 分 配 。 另 外 对 需 
要 用 到 网 络 订 单 、 网 络 作 业 数 据 来 作为 其 FM 科目 分 配 的 依据 ， 可 以 使 用 出 口 增强 
SAPFMNP 的 函数 EXIT_SAPLFRC4_004 、 出 口 增强 SAPFMNY 的 函数 EXIT_SAPLFRC4_003， 
来 增强 逻辑 在 线 写 人 其 FM 科目 分 配 。 另 外 对 网 络 订单 后 续 业 务 操作 中 ， 可 在 派生 策略 中 使 
用 功能 模块 . FMDT_READ_ORDER_NP_FROM_FMZUOB .FMDT_READ_ORDER_NV_FROM_ 
FMZUOB ， 来 读 取 网 络 订单 、 网 络 作业 的 FM 科目 分 配 ， 来 作为 后 续 业 务 活动 操作 的 FM 预 
算 消 耗 凭 证 的 科目 分 配 。 
8.10.2 FM 与 PS (网 络 订 单 /网 络 作 业 ) 操作 


1) CJ20N 维护 WBS 下 的 网 络 及 网 络 活动 ， 如 下 : 
基于 网 络 订单 拾 涉 的 FM 科目 分 配 如 图 8. 10. 2-1 所 示 。 


区 | 蔬 J[%j 芽 ] 鹿 ] 叙 ]1 厨 ] | 本 | 民 ]| ， 后 天 入 本 天 


项 目 结构 : 描述 标识 网 络 |904540 | ltest12 
A 了 
ew 山 ;ONSTrUCUON = 间 监 : 
7 A Development and Act(E-2218-1 人 已 | 问 
7 A SiteAnayss |E-2218-1-1 - 
加 testl 904539 控制 ”上 管理 员 上 长 文本 上 客户 增强 上 统计 指标 | 
”加 test12 904540 
， 回 活动 |904540 0010 男 
A Land Use Agreem E-2218-1-2 | 天 一 一 一 一 一 J] a 
* A Micrositing E-2218-1-3 项 目 定义 Es | 
* A Permitting & Envir E-2218-1-4 WBS 要 素 E2218-1-1 
» A utilties Contract NE-2218-1-5 销售 任 证 | | 项 目 | 


* A procurement of AE-2218-1-6 子 网 络 | 本 
» A construction and BuitE-2218-2 
» A preparation for Cut-o\E-2218-3 


，A commissioning & Han(E-2218-4 | 组 织 结构 | 到 的 -= 
成 本 控制 域 2800 计划 员 组 二] 让 
公司 代码 2800 变更 编号 pe 
a1 11 4 》 | 业务 范围 l9900 
国 工作 博 单 | 加 模板 ] 利 河中 心 1010 
模板 :名 称 项 目 对 象 | CIO 更 新 资金 管理 
一 内 上 x 4 包 沙 lpRmnT 秆 立 vl 
图 8. 10. 2-1 


单 击 “ 基 金管 理 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 窗口 中 录入 或 通过 FM 科目 派生 策略 自动 决定 或 出 口 
增强 SAPFMNP 的 函数 EXIT_SAPLFRC4_004 自动 产生 FM 科目 分 配 ， 如 图 8. 10. 2-2 所 示 。 
基于 网 络 活动 的 FM 科目 分 配 ， 在 网 络 订 单 下 的 作业 活动 上 ， 如 图 8. 10. 2-3 所 示 。 
单 击 “ 基 金管 理 ” 按 钮 ， 为 网 络 作业 活动 录入 FM 科目 或 通过 派生 策略 自动 决定 或 通过 
出 口 增强 SAPFMNY 的 函数 EXIT_SAPLFRC4_003 来 自动 产生 ， 如 图 8. 10. 2-4 所 示 。 
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Bodo Scale 一 :di Bd ed [一 


项 目 结构 : 描述 标识 | 网 络 904540 ] az 
7 员 CN Copy of E2318 E-2218 : 
A New plant Construction |E-2218 回回 


> A Development and Acd E-2218-1 
YAsSikeAnayss |E-2218-1 


， 昌 testl 
~ 昌 test12 904540 四 对 象 类 别 
= 活动 对 象 904540 


和 A Land Use Agreem 
"人 Micrositing 
人 permitting & EnvilE- 2218-1 承诺 项 目 6000-01-01 | 
人 A Utiities Contract NE-2218-1 基金 中 心 _ [ze000T 问 
* A procurement of AlE-2218-1 基金 _ i 

» A Construction and Bu 基金 计划 ey 


» A preparation for Cut-o\E-2218-3 
而 基 
2 二 


四 的 加 
图 8. 10. 2-2 
aal 站 疝 国 画 司 夯 | 标 滩 和 视图 加 择 
项 目 结构 : 描述 标 员 | | 作业 [B04555 | 末 吉 | 活动 加 
™ B CN Copy of E2318 E-221€ “明细: 回 ] 
7 A NewplntConstruction [E221€ yr, 
7 A Development and AclE-2218 EH Ea) 
YASteAnayss |E-221€ 
” 昌 test1 90453! 部 四 音 日 车 长 文本 户 字 段 资格 -多 
”加 活动 90453! 
， 昌 testl2 90454! | 「 二季 分 画 
”人 A Permitting & EnvilE-2218 | | 公司 代码 |2800 
”AM Utilities Contract NE-2218 | 业务 范围 |9900 对 象 货币 
可 * A procurement of AE-221€ | | 工厂 3600 成 本 核 站 表 
本 | Construction and BuilE-221€: ET Cr re 
» A preparation for Cut-0\E-221€ ly TE 间接 费用 码 
，A commissioning & Han(E-221E | 变更 编号 Lo 地 区 税务 代码 
功能 范围 0100 对 象 类 
参考 点 | 口子 网 结存 在 
1， | 41 ，[ 4 ， | | 参考 元 素 
国 工 作 清 单 
特殊 分 本 
模板 :名 称 项 | 
， 国 个 对 象 基金 管理 
图 8. 10. 2-3 
了 | 硬 而 加 面 |，[ 
目 结构 : 描述 | 标识 | 904539 jool0l| 隔 动 


作业 
氏 CN Copy of E2318 四， 
~ A New plant Construction 
> A Development and Ac 
~ A Site Analysis | 

> 辐 testl 
* 回 活 动 


， 加 test12 
。 AUand Use Agreeml| 承诺 项 目 6000-01-01| 号 

* A Micrositing | 基金 中 心 |280001 

* A permitting & Envi | 基金 y 

* A utiities Contract 月 基金 计划 a 

* A procurement of Al 
b A Construction and Bu 预算 期 间 [ | 
,A Preparation for Cut-o 6 
» A Commissioning & Han 四 区 ] 国 

图 8. 10. 2-4 


2) 网 络 订单 后 续 业 务 活动 ， 如 物料 预 留 、 采 购 申 请 、 物 料 发 货 等 ， 与 前 面 讲 的 采购 申 
请 、 物 料 预 留 、 物 料 发 货 基 本 相同 ， 这 里 不 再 重 述 。 
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8. 


11 FM 激活 在 线 更 新 后 的 迁移 


在 FM 启用 后 ， 往 往 由 于 业务 需求 的 变更 ， 要 求 预算 消耗 记录 反映 到 付款 阶段 


， 并 激活 


FM 在 线 更 新 配置 后 (要 求 更 新 参数 能 将 预算 消耗 记录 到 付款 阶段 ， 比 如 更 新 参数 000101 ) ， 
对 之 前 已 经 发 生 的 业务 ， 需 要 做 一 个 激活 在 线 付款 后 的 迁移 ， 将 原 有 发 票 的 付款 预算 消耗 记 
账 更 新 。 其 主要 有 两 个 步骤 : 
1) FMPU_R_MIG_ODB_ANA: 为 付款 在 线 更 新 的 迁移 创建 工作 清单 ， 如 图 8. 11-1 
所 示 。 


了 94 


人 存 圾 更 新 扑 生 赣 。、 全 到 工 众 尘 绢 
63 并 行 处 理 


财务 管理 范围 [2800] 到 六 | 
| 程序 控制 
加 确定 待 关闭 的 作证 所 央 
加 确定 待 重建 的 作证 捆 
口 贡 或 二 行 


按 《〈F8》 键 执行 ， 生 成 清单 。 
2) FMPU_R_MIG_ODB_RP: 为 付款 更 新 迁移 重建 FT 赁 证， 如 图 8. 11-2 所 示 。 


震 仗 码 理 中 府 计 并 惠 新 社 谷 : 要 一 厅 奔 证 
ai 


| 凭证 选择 
公司 代码 
财 年 |2016| 
过 ni 有 间 | | E33 
任 证 编号 | | 到 | 
过 账 日 期 | 到 | 
输入 日 其 | 到 | 


BE 


EE 
加 出 二 运行 
口 仅 旺 示 漠 误 
口 知 略 PBET 
并 扎 再 


口 检查 前 
刁 曙 除 | 昌 数据 
口 模拟 任 证 
图 8.11-2 


按 《F8》 键 执行 ， 可 以 更 新 付款 相关 凭证 记录 ， 如 图 8. 11-3 所 示 。 


巧 


小 加 村 
二 本 


会 计 中 的 凭证 传输 


日 期 >2017. 09. 04 
67 时 间 :11:26:11 


I 


za00 | T0000 | 20OTB|FNTTP 130 任 证 已 重新 
网 8.11-3 


8.12 FM 上 线 前 的 预算 实际 消耗 数据 补 记 账 


FM 模块 实施 上 线 处 于 年 度 中 间 ， 对 预算 数据 可 以 作为 初始 上 线 的 业务 数据 导入 ， 对 预 
算 的 消耗 数据 ， 主 要 分 为 实际 消耗 数据 和 承诺 消耗 数据 ， 通 常 初始 处 理 有 两 种 方法 . 
1) 不 管 以 前 已 记 账 数据 ， 直 接 以 手工 导入 凭证 方式 来 导入 预算 消耗 数据 : 
> 预算 实际 消耗 数据 : 以 导入 开 凭证 方式 来 导入 预算 实际 消耗 数据 ， 通 和 常 如 下 : 
借 : 导入 初始 科目 +FM 科目 分 配 (有 预算 消耗 ) 
贷 ， 导入 初始 科目 +FM 科目 分 配 (无 预算 消耗 的 承诺 项 目 ) + 反 记 账 
收入 预算 消耗 正好 相反 。 
> 预算 承诺 消耗 数据 : 通常 不 处 理 ， 在 实际 上 线 业 务 后 根据 需要 来 建立 。 
2) 根据 前 面 期 间 业 务 数据 ， 补 充 记 账 FM 预算 消耗 赁 证。 要 求 FM 科目 分 配 派生 策略 
配置 完备 。 
> 后 续 过 账 ， 修 改 以 前 不 正确 的 FM 预算 消耗 凭证 
2 过 账 采 购 申请 : 事务 码 FMN3N。 
2 过 账 采 购 订单 : 事务 码 FMN4N。 
人 $ SD 未 清 销售 订单 重建 TM: 事务 码 FMNSDN。 
开会 计 凭 证: 事务 码 FMN0。 
$I 预制 作证: 事务 码 FMR0。 
2 C0 凭证 : 2 FMB0。 
> 补充 记 账 FM 赁 凭证 
和 FMCN FM 的 凭证 ， 如 上 线 前 的 采购 申请 、 采 购 订单 、 专 项 资金 
凭证 、FTI 会 计 凭 
和 FMCT: 将 FMCN ee 万 证 清单 执行 转换 ， 生 成 FM 预算 消耗 赁 


8. 13 ”FM 预算 消耗 更 新 及 集成 增强 


在 FM 模块 与 其 他 模块 集成 时 ， 提 供 相应 的 BADI 来 增强 用 户 自 定义 逻辑 ， 其 主要 如 下 : 
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1) SMOD_SAPLFMRI， 此 BADI 主要 提供 以 下 方法 : 
> EXIT_SAPLFMRI 003: 根据 会 计 和 凭证 的 数据 ， 使 用 用 户 逻 辑 填 人 预算 消耗 凭证 中 的 
用 户 字段 上 USERDIM 的 值 ， 如 图 8. 13-1 所 示 。 


界面 [TEE SOD SAPLFNRI | 已 实现 / 活动 
属性 【接口 属性 类 

根据 传人 的 FI 凭证 数据 ， 

| 方法 多 数 HIT_ SAFLRWRT | 使 用 自 定义 逻辑 填 和 用 


人 入 了 区 项 ] 男 屋 呈 户 字段 值 
I_F_ACCHD sa < ma 


I_F_ACCIT portin. 回 口 Type BCCIT 
_T_ACIT portin .加 EEC HELE 
| 
E USERDIN Exporting YD Type FNIFIIT-USERDINM| 加 | 
网 8.13-1 


> EXIT_SAPLFMRI_001: 根据 FI 会 计 凭 证 和 FM 预算 凭证 数据 ， 使 用 用 户 逻 辑 生 成 汇 
总 压缩 的 FM 预算 消耗 凭证 ， 如 图 8. 13-2 所 示 。 


界面 |IF_EX ShoD SAPLFMRI | 已 实现 / 活动 
二 属性 [接口 “属性 方法 [事件 [类 型 上 别名 | 
方法 戎 数 [EXIT_SAPLFNMRI_OO1 
| 记 [c= osm 
“| 骨 ” 根 据 传人 的 FI 凭证 和 FM 预 图 
用 户 逻 辑 汇总 压缩 
CG DEFAULT RNBUZEI | 的 FM 预算 消耗 凭证 1 


C_DEFAUILT_ OBJNRZ 
C_ DEFAULT_ SGTET 


FMIFIIT-SGT2T 
Type FMIFIIT-VREFBN 
口 Type ACCHD 

口 Type APCIT 

口 Type FMIFIIT 


2) FM_ONLINE_ASSICNMENT: 主要 提供 用 户 逻 辑 的 控制 FM 科目 分 配 字段 在 各 个 模块 
的 状态 控制 ， 以 及 为 相应 集成 模块 提供 COBL (CODGING BLOCK) 字段 的 写 信 ， 并 将 其 作 
为 FM 科目 分 配 策 略 推 导 的 初始 数据 。 其 主要 提供 以 下 方法 : 
> GET_FIELD_STATUS_SD: Get Field Status for SD Order assignment to FM objects。 取 得 
SD 订单 的 FM 科目 分 配 的 字段 状态 控制 ， 并 根据 用 户 逻 辑 来 修改 字段 状态 控制 ， 如 
8. 13-3 所 示 。 


界面 [TF_EX_FN_ONLINE_ASSIGNNENT ”| 已 实现 /活动 


了 属性 /接口 [属性 法 事件 上 类 型 [别名 | 


| 方法 参数 [GET_FIE 关 一 
| 根据 SD 订单 数据 ， 使 用 
- ba 

| 状态 控制 ， 比 如 基于 销售 组 织 | 
来 决定 EM 科目 分 配 的 字段 状态 
控制 。 在 参数 C FMZUCO 中 修 

改 字段 状态 控制 


Changing 


图 8. 13-3 


根据 SD 订单 传人 的 数据 ， 使 用 自 定义 逻辑 来 决定 SD 订单 的 FM 科目 分 配 字段 状态 控 


制 。 比 如 根据 销售 组 织 ， 来 决定 FM 科目 分 配 的 字段 状态 控制 〈 标 准 的 是 基于 FM 财务 管理 
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范围 ) ， 在 参数 C_CMZUCO 中 写 入 FM 科目 分 配 的 状态 。 
> GET_FIELD_STATUS_PM: Get Field Status for PM Order assignment to FM objects。 取 得 
PM 工 单 的 默认 FM 科目 分 配 的 字段 状态 控制 ， 并 根据 PM 工 单数 据 使 用 用 户 逻 辑 来 
修改 字段 状态 控制 ， 如 图 8. 13-4 所 示 。 


界面 |IF_Ex FM_ONLINE ASSIGNMENT | 二 
二 属性 上 接口 上 属性 A 方法 | 事件 类 型 [别名 | 
方法 参数 [GET_FIELD STATUS PH 
所 方法 ee 1 2 一 [一 es 
pr 根据 工 单数 据 ， 使 用 自 定义 多 i 
Pe 辑 ， 来 设置 PM 工 单 的 PM 科目 
I CAUFVD 分 配 字段 的 状态 控制 
PEzmco | angng J LIFE FMZUCY 
图 8. 13-4 


根据 PM 工 单 数据 (参数 ICAUFVD)， 使 用 用 户 自 定义 逻辑 ， 比 如 基于 工厂 +PM 工 单 
类 型 ， 在 参数 C_FMZUCO 中 设置 其 FM 科目 分 配 的 字段 状态 。 
GET_FIELD_STATUS_NP :Get Field Status for NP Order assignment to FM objects。 取 得 
WBS 网 络 订单 的 默认 FM 科目 分 配 的 字段 状态 控制 ， 并 根据 网 络 订单 数据 使 用 用 户 
逻辑 来 修改 字段 状 态 控 制 ， 如 图 8. 13-5 所 示 。 


界面 _ 区 EX_FH_ONLINE_ASSIGNNERT LEE 


| 方法 参数 CET FIELD STATUS NP 
| 人 读 机 撼 | 加 | 区 区 | 习 国 网 | 
参数 类 型 | 传 .| 可 选 健 入 方法 ”| 关联 类 型 
| IT_CAUFYD Importn. MY] DD Type CAUFYD 
[下 FIZUCO Changng 口 口 Type RHZUCO 
网 8. 13-5 


根据 WBS 的 网 络 订单 数据 (参数 1_CAUFVD)，, 使 用 用 户 自 定义 逻辑 ， 比 如 基于 工厂 + 
网 络 订单 类 型 ， 在 参数 C_FMZUCO 中 设置 其 FM 科目 分 配 的 字段 状态 。 
> GET_FIELD_STATUS_NV: Get Field Status for NV Order assignment to FM objects。 取 得 
WBS 网 络 订单 的 网 络 作业 默认 FM 科目 分 配 的 字段 状态 控制 ， 并 根据 网 络 作业 数据 
使 用 用 户 逻 辑 来 修改 字段 状态 控制 ， 如 图 8. 13-6 所 示 。 


界面 [IF_Ex_FM_ONLINE_ASSIGNMENT | 已 实现 / 活动 

属性 _[ 接口 “属性 “事件 上 类 型 上 别名 
方法 参数 [GET_FIELD STATUS_NY 
一 全 一 例外 加 ] 区 | 电 ] [%x| 噶 | 暗 ] 

,类 型 。 | 传 … 可 选 键入 方法 | 关联 类型 摧 和 
ee Importin. 回 口 Type AFYGD 
C_FMZUCO Changing 口 口 Type FMZUCO 
图 8.13-6 


根据 WBS 的 网 络 作 业 数 据 (参数 1_AFVGD), 使 用 用 户 自 定义 逻辑 ， 在 参数 C_ 
FMZUCO 中 设置 其 FM 科目 分 配 的 字段 状态 。 
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> PM_DATA_COPY_TO_COBL: Copy PM Order Data to structure COBL。 根 据 PM 工 单 数 
据 ， 使 用 用 户 逻 辑 为 COBL 额外 字段 赋值 ( 比如 用 户 自 定义 扩展 的 CODING BLOCK 
字段 ) ， 如 图 8. 13-7 所 示 。 


类 接口 ZCL_INW_ _FM_ONLINE_ASSIGNME 已 实现 / 活 寺 
了 属性 [接口 [ 友 元 [属性 事件 【类 型 【别名 


方法 参数 PMN_DATA_COPY_TO_COBL 
和 详 由 内 图 | 国民 怕 || 必 畏 哆 | 
参数 J 类 型 “| 传 . 可 选 键入 方法 关联 类 型 软 认 值 
k_CaAUEVD Jmportin. 回 | 口 Type CaAUFVD 
EOE Changing [DD DD Type COBL 


图 8.13-7 


根据 PM 工 单 的 数据 (参数 LCAUFVD) ， 使 用 用 户 自 定义 逻辑 ,在 C_COBL 中 写 入 额 
外 附加 字段 的 值 ， 为 后 续 FM 科目 分 配 派生 策略 推导 初始 源 数据 增强 (SAPLFMDT 出 口 也 数 
EXIT_SAPLFMDT_002) 提供 数据 依据 。 
> NP_DATA_COPY_TO_COBL: Copy NP Order Data to structure COBL。 根据 WBS 网 络 订 
单数 据 ， 使 用 用 户 逻 辑 为 COBL 额外 字段 赋值 (比如 用 户 自 定义 扩展 的 CODING 
BLOCK 字段 ) ， 如 图 8. 13-8 所 示 。 


类 接口 |ZCL-IIL_FPILONLINE-_ ASSICGIDTIE | 已 实现 / 活动 
二 属性 上 接口 [ 友 元 属性 “事件 上 类 型 上 别名 

方法 参数 NP_DATA_COPY_TO_COBL 

对 ” 放 胸 ” 础 ”| 各 |[ 加 | 芭 划 | 发 较 网 | 

参数 ,类 型 。 “| 传 … 可 选 键 入 方法 “| 关 联 类 型 默 从 值 
[_CaUFVD Importin. 回 口 Type CAUEVD 

C_COBL Changing 上 口 DOD Type COBL 


图 8.13-8 


根据 网 络 订单 的 数据 (参数 I_CAUFVD)， 使 用 用 户 自 定义 逻辑 ， 在 C_COBL 中 写 入 额 
外 附加 字段 的 值 ， 为 后 续 FM 科目 分 配 派生 策略 推导 初始 源 数 据 增强 提供 数据 依据 。 
> NV_DATA_COPY_TO_COBL: Copy NV Order Data to structure COBL。 根 据 WBS 网 络 
作业 数据 ， 使 用 用 户 逻 辑 为 COBL 额外 字段 赋值 (比如 用 户 自 定义 扩展 的 CODING 
BLOCK 字段 ) ， 如 图 8. 13-9 所 示 。 


类 接口 [ZCL_IN_ FH_ONLINE, ASSIGNJIE ” ”| 已 实现 / 活动 
了 属性 [接口 [ 友 元 上 属性 事件 别名 
| 方法 参数 NY_DATA_COPY_TO_COBL 
例 $ 加 | 区 屋 ] 以 国史 | 
| 多数 J 类 型 。 “| 传 .… 可 选 | 键入 方法 | 关联 类型 | 默认 什 


lr_aAFYoD Importin. M] 口 Type AFYGD 
CoGOBE Changing 站 DD Type COBL 


图 8.13-9 
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根据 网 络 作业 的 数据 (参数 LAFVGD) ， 使 用 用 户 自 定义 逻辑 ,在 C_COBL 中 写 人 额外 
附加 字段 的 值 ， 为 后 续 FM 科目 分 配 派 生 策略 推导 初始 源 数据 增强 提供 数据 依据 。 
> SD_DATA_COPY_TO_COBL: Copy SD Order Data to structure COBL。 根据 SD 订单 数 
据 ， 使 用 用 户 逻 辑 为 COBL 额外 字段 赋值 ( 比如 用 户 自 定义 扩展 的 CODING BLOCK 
字段 ) ， 如 图 8. 13-10 所 示 。 


类 接口 |ZCL_IIL__FIL_ONLINE_ASSITCNJIE 

属性 人 接口 [ 友 元 上 属性 ， 事件 类 型 [ 别 
方法 参数 |SD_DATA_COPY_TO_COBL 
了 论 上 胸 础 | 必 | 轿 | 层 屋 | [%] a 
多 参数 类 型 | 传 …| 可 选 键入 方法 “| 关联 类 型 
[IL_vBAk Importin. 回 口 Type VBAK 


= 
I_YBAP Importn. [IY [DD Type TBAP 
CCOBEL Changing [DD [DD Type COBL 


图 8.13-10 


根据 SD 订单 的 数据 (参数 VBAK、I_VBAP ) ， 使 用 用 户 自 定义 逻辑 ,在 C_COBL 中 写 
和信 额外 附加 字段 的 值 ， 为 后 续 FM 科目 分 配 派 生 策略 推导 初始 源 数据 增强 提供 数据 依据 。 
3) FMRI: 提供 本 凭证 在 生成 FM 预算 消耗 凭证 的 一 些 自 定义 逻辑 控制 ， 其 主要 提供 方 
法 如 下 : 
> FMRI_BADI_1: Value Type Determination for 30-30 Postings。 当 了 I 凭证 记 账 行 项 目的 
承诺 项 目的 金融 类 别 都 为 30 时， 决定 其 生成 的 FM 预算 消耗 凭证 的 值 类 型 是 66 ( 转 
账 过 账 ， 系 统 默认 ) 还 是 54 (发 票 )， 如 图 8. 13-11 所 示 。 


兴 接 口 ZCL_IN _FNMRI_28300 已 实现 /活动 
属性 【接口 k 友 元 上 属性 ASS a “8 名 | 


方法 苑 元 FRI_BADI 二 
让 诗 ” 届 。 抽 | 根据 传人 的 赁 证 抬头 数据 (LF_ACCHD)， 
信用 用 户 运 辑 来 决定 更新 销 类 型 66 


上 胜 
二 用 


(C_VALTYPE 66='X' ， 默 认 ) ， 
是 更 新 值 类 型 为 54 (C VALTYPE ‘x 


I_F_ ACCHD 


NO TILTTEE 66 
C_VALTYPE 54 
图 8. 13-11 


在 凭证 只 有 金融 类 别 为 30 的 承诺 项 目 情况 下 ， 根 据 任 证 拾 头 数据 ,使 用 用 户 逻 辑 来 决 
定 FM | 当 C_VALTYPE_66=' X (默认 值 ) 时 ， 值 类 型 为 66， 当 C 
VALTYPE 54=' X 时 ， 值 类 型 为 54。 
> FMRI_BADI_2: Ledger-Dependent Statistics Update。 根 据 FI 凭证 数据 及 FI 对 应 生成 
FM 预算 凭证 数据 ， 使 用 用 户 逻 辑 来 决定 其 是 否 为 统计 性 记 账 ， 如 图 8. 13-12 所 示 。 


业 按 口 [2CL_IN_ _FMRI_2800 | 已 实现 / 活动 
“属性 /接口 / 友 元 上 属性 方法 | 事件 [类 型 /别名 | 
方法 参数 [ERI_BaDI_ 2 
生计 “ 忆 _ 山 | | 根据 FI 会 证 数据 及 FM 预算 消耗 作证 数据 | 
参数 类 型 | 心 .| ”( 参 数 1 F ACCIT) ,使 用 用 户 软 辑 来 


器 决定 生成 的 FM 预算 消耗 凭证 是 否 为 统 
计 性 (E_STATS=' X'， 代 表 为 统计 性 ) 


TT Importing 


图 8.13-12 
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当 参 数 E_STATS 的 值 为 “X” 时 ,代表 FM 预算 消耗 凭证 为 统计 性 记 账 。 

> FMRI_BADI_3: Fill Field FMVOR。 使 用 用 户 逻 辑 来 填写 FM 预算 凭证 中 字段 FMVOR 的 
值 ， 来 代表 所 属 的 FM 交易 ， 通 常 该 字段 由 系统 自动 来 填写 ， 即 不 使 用 此 方法 来 改写 。 

> FMRI_BADI_4: Determine Due Date。 若 了 I 凭证 中 有 多 个 客户 、 供 应 商 记 账 行 项 目 
(其 承诺 项 目 金 融 类 别 为 60) 或 者 有 多 个 预付 款 请 求 、 预 付款 ， 其 每 个 行 项 目 上 的 到 
期 日 不 一 样 ， 在 生成 FM 预算 消耗 凭证 时 使 用 自 定 义 逻 辑 来 决定 使 用 哪个 到 期 日 为 
FM 预算 消耗 的 到 期 日 (注意 根据 更 新 参数 的 设置 及 覆盖 设置 ， 到 期 日 可 以 被 配置 
为 FM 预算 消耗 的 凭证 的 记 账 日 ， 在 这 种 情况 下 就 需要 对 使 用 这 个 增强 来 决定 到 期 
日 ， 从 而 决定 FM 的 记 账 日 )， 如 图 8. 13-13 所 示 。 


界面 [TF_EX_FNMRI | 已 实现 / 活动 
属性 | 接口 tt A tt 类 型 Me | 


方法 参数 [FNRI BADT 4 
和 上庄 话 上 多 ” 冯 | |[ 品 | 局 | 悍 || 闪 | 明 | 史 | 
参数 在 此 参数 中 设置 FM 预算 消 医 联 类 型 9 
Te 耗 凭证 中 的 到 期 日 和 
I_T_ZHLDT MUPD_ZHLDT 
E20LDT Eportng DD Type FMPD_ ZHLDT 

图 8.13-13 


I_T_ACCIT. FI 凭证 和 FM 预算 消耗 凭证 的 数据 。 
I_T_ZHLDT: FI 凭证 中 有 多 个 客户 、 供 应 商 记 账 行 项 目 〈 其 承诺 项 目 金融 类 别 为 60) 
或 者 有 多 个 预付 款 请 求 、 预 付款 ， 其 行 项 目 上 汇总 的 多 个 到 期 日 。 


8.14 FM 预算 消耗 的 报表 


FM 模块 与 其 他 模块 集成 生成 了 FM 预算 消耗 途 证 ， 这 些 预算 消耗 凭证 数据 主要 保存 在 
以 下 三 个 表 中 : 
> FMIOI: 主要 记录 了 FM 预算 承诺 消耗 任 证 和 专项 资金 的 转账 赁 证， 其 主要 值 类 型 
如 下 : 
50 采购 申请 
51 采购 订单 
52 商务 旅行 承诺 
64 基金 转移 
65 基金 承诺 
80 基金 冻结 
81 基金 储备 
82 基金 预先 承诺 
83 收入 预测 
> FMIFIIT: 主要 记录 了 来 自 而 凭证 生成 的 FM 预算 消耗 凭证 ， 其 主要 值 类 型 如 下 ; 
54 发 票 
57 付款 
58 预付 定金 请 求 
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60 预制 凭证 
61 预付 定金 


66 转账 过 账 
> FMIA: 主要 记录 了 C0 模块 内 部 成 本 核算 与 FM 集成 时 生成 的 FM 预算 消耗 作证， 其 
值 类 型 如 下 : 


95 第 二 成 本 过 账 (C0) 
查看 这 些 FM 凭证 ， 可 以 通过 报表 事务 码 查 看 ， 如 下 : 
1) FMRP_RFFMTO10X: 查看 按 值 类 型 、 金 额 类 型 汇总 的 FM 预算 消耗 任 证 (包含 实际 
和 承诺 ) ， 并 可 追查 其 明细 ， 如 图 8. 14-1 所 示 。 
| 破 说 / 自 质 侣 坟 它 宏 
上 号 写 宇 轴 张 从 翻 卫 网 可 好 史明 旺 民 国 国 过 择 
承诺 /实际 合计 记录 


FMA | 基金 ”|BP “| 基金 中 心 | 承诺 项 目 |VT “| 值 类 型 文本 “| 金额 类 型 | 货币 “jz ”PB 承诺 /实际 |2 ”承诺 /实际 | 统计 标识 符 
2800 280001 1401-01 50 购买 申请 初始 的 CNY 350.00 
2800 280001 6000-01-01 购买 申请 初始 的 CNY 370.00 


2800 280001 1401-01 购买 申请 减少 CNY 125.00- 


2800 280001 6000-01-01 购买 申请 减少 CNY 145.00- 


图 8.14-1 


双击 行 ， 可 追查 其 明细 ， 如 图 8. 14-2 所 示 。 
和 凭证 日 记 账 


财务 管理 范围 2800 
年 度 承诺 项 目 2017 


参考 作证 号 ~|“ 项目 | 值 类 型 “| 金额 类 型 Prd | FM 过 账 日 期 ”| 承诺 预算 | 支付 预算 | 承诺 项 目 。 | 基金 中 心 | 基 全 | 总 了 | 公司 | 客 启 | 供应 | 统计 字段 | C/f 级 
10016174 10 购买 申请 0100 1 2016.01.01 0.00 250.00 1401-01 280001 300 
10016175 1 0.00 100.00 1401-01 280001 00 

图 8.14-2 


2) FMRP_RFFMEP10X: 查看 预算 的 承诺 消耗 和 资金 传输 ， 其 数据 来 自 FMIOI， 如 
图 8. 14-3 所 示 。 


| 蕊 由 克 证 号 扒 疗 所 
贸 回 | 吕 守 好 | 于 | 遇 | 币 忆 轩 硬 曲 叮 | 轩 上 旺 咕 | 四 轩 选 和 


承诺 : 凭证 号 的 行 项 目 


财务 管理 范围 2800 
年 度 承诺 项 目 2016 


戎 考 任 证 号 “| “项目 | 值 类 型 “金额 类 型 Prd | FM 过 账 日 期 ” 承诺 预算 支付 预算 承诺 项 目 


Prd | 而 | 基金 中 心 “| 基金 总 账 科 目 公司 码 | 客户 供应 商 “| 统计 字段 CIf 级 
4500017674 10 采购 订单 0100 6 2016.06.01 1,500.00 1,500.00 ，6000-01-01 280001 51410100 2800 3511 
0200 6 1,501.00- 1,501.00- 6000-01-01 280001 51410100 2800 3511 
0500 6 1.00 1.00 6000-01-01 280001 51410100 2800 3511 
20 0100 1 2016.01.01 0.00 1,500.00 6000-01-01 280001 51410100 2800 3511 
图 8. 14-3 


双击 行 ， 可 以 追查 到 相应 的 参考 凭证 号 。 
3) FMRP_RFFMEP1FX: 查看 FT 凭证 的 FM 预算 消耗 凭证 ， 其 数据 来 自 FMIFIIT， 如 
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图 8. 14-4 所 示 。 


会 计 过 账 : 根据 凭证 号 的 个 别 项 目 


财务 管理 范围 2800 
年 度 承诺 项 目 2016 


参考 作证 .| 项目 | 值 类 型 “金额 类 型 Prd | FM 过 帐 日 期 ” 承诺 预算 。 支付 预算 | 承诺 项 目 


100000018 2 发 票 0100 | 时针 | 2016.04.01 10.00 0.00 6000-01-01 
4 0.00 10.00 6000-01-01 
0200 4 10.00- 0.00 6000-01-01 
4 0.00 10.00- 6000-01-01 
图 8.14-4 
双击 行 ， 可 以 追查 到 相应 的 参考 凭证 号 。 


4) FMRP_RFFMEP1CX: 查看 CO 内 部 成 本 核算 与 FM 集成 时 生成 的 FM 预算 消耗 凭证 ， 


其 数据 来 自 FMIA ， 如 图 8. 14-5 所 示 。 


| 基金 中 心 “| 基金 总账 科目 公司 码 | 


280001 51411500 
280001 51411500 
280001 51411500 


280001 51411500 


2800 
2800 
2800 


控制 过 账 : 凭证 号 的 行 项 目 


财务 管理 范围 2800 
年 度 承诺 项 目 2016 


参考 任 证 号 “项目 | 值 类 型 文本 “| 金额 类 型 prd | FM 过 账 日 期 “| 承诺 预算 | 支付 预算 | 承诺 项 目 


600000024 1 实际 成 本 记 账 0100 1 2016.01.31 0.00 126.50 6000-01-01 
2 1 0.00 126.50- 6000-01-01 
600000026 1 2 0.00 126.50 6000-01-01 
过 出 0.00 ， 126.50- 6000-01-01 
图 8. 14-5 
和 :不 吕 从 
双击 行 ， 可 查看 参考 凭证 号 的 内 容 。 


402 


| 基金 中 心 | 基金 | 总账 科目 
280002 
280001 


280002 51411500 


公司 码 | 


8000000001 2800 
8000000001 2800 


2800 


[280001 BI 51411500 2800 


第 9 盖 。 “PSM-FM 的 年 结 


FM 的 年 度 结账 通常 在 一 个 财政 年 度 结束 后 下 一 个 年 度 执 行 前 ， 在 执行 年 度 结账 时 ， 必 
须根 据 企业 实际 情况 规划 好 如 何 进行 年 度 结账 ， 具 体 流程 如 图 9-1 所 示 。 


旧 年 度 


剩余 预算 


12 月 


SH 用 加 
ER 从 上 一 年 度 
未 清 承 诺 执行 未 清 承 
Pa 诺 项 结 转 
全 规划 好 什么 需要 结 转 
全 制定 好 结 转 规 则 
仗 执行 年 度 结 转 
图 9-1 


> 根据 企业 实际 情况 规划 哪些 未 清 预 算 承 诺 消 耗 需要 结 转 ， 其 对 应 的 预算 是 否 也 同步 
结 转 ， 未 清 预 算 承诺 消耗 会 影响 年 度 预 算 执 行 报表 。 
$ 采购 申请 : 年 底 未 执行 完 的 采购 申请 ， 若 在 下 年 度 还 需 继续 执行 ， 则 需要 结 转 ， 反 
之 则 关闭 完成 采购 申请 ， 释 放 占 用 的 预算 承诺 消耗 。 
采购 订单 : 年 底 未 执行 完 的 采购 订单 ， 若 在 下 年 度 还 需 继 续 执 行 ， 则 需要 结 转 ， 反 
之 则 关闭 完成 采购 订单 ， 释 放 占 用 的 预算 承诺 消耗 。 
2 销售 订单 : 年 度 未 执行 完 的 销售 订单 ， 若 在 下 年 度 还 需 继续 执行 ， 则 需要 结 转 ， 反 
之 则 关闭 销售 订单 ， 释 放 占 用 的 预算 承诺 消耗 〈 收 入 预测 ) 。 
$ 差 旅 计 划 请 求 及 差 旅 报销 单 : 报销 单 年 底 前 执行 记 账 ， 差 旅 计划 请 求 如 果 跨 年 度 并 
在 下 一 年 要 继续 使 用 的 ， 可 以 执行 结 转 。 
* 专项 资金 凭证 : 
。 基金 冻结 : 通常 是 专门 用 来 锁定 预算 的 ， 年 末 一 般 都 需 设置 完成 ， 释 放 占 用 的 预 
算 承 诺 消耗 。 
。 基金 储备 :与 采购 合同 、 物 料 预 留 集成 后 且 有 未 完 业 务 会 在 后 续 年 度 继续 执行 的 
(采购 合同 执行 生成 采购 订单 、 物 料 预 留 发 货 账 ) ， 执 行 结 转 ， 反 之 设置 完成 ， 
释放 占用 的 预算 承诺 消耗 。 
。 预先 基金 承诺 、 基 金 承诺 : 除非 特殊 情况 需要 延续 到 下 一 年 来 执行 的 ， 通 常 在 年 
底 全 部 设置 为 完成 。 
$ 发 票 : 基于 预算 消耗 需要 完全 反映 记录 到 付款 阶段 的 付款 预算 ， 才 需要 将 发 票 结 转 
到 下 一 年 度 ， 以 供 在 下 一 年 度 进行 付款 。 这 种 情况 并 不 符合 中 国 大 多 数 企业 的 情 
况 ， 毕 竞 这 种 情况 是 放弃 了 经 营 预 算 的 执行 控制 并 转移 到 付款 预算 执行 及 分 析 。 
2 预付 款 请 求 : 年 底 前 全 部 付款 ， 不 需 付款 的 请 求 ， 冲 销 关 闭 (FB08)。 
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$ FM 请 求 : 年 底 前 全 部 过 账 ， 不 需 过 账 的 删除 (F885/F895 ) 。 
> 根据 企业 实际 情况 规划 哪些 剩余 预算 需要 结 转 ， 剩 余 预 算 的 执行 ， 会 影响 预算 执行 
及 相关 分 析 报 表 。 
2 经营 预 算 : 经 营 预 算 的 年 底 结余 ， 一 般 不 用 结 转 ， 而 是 用 于 预算 执行 的 分 析 ， 且 其 
预算 消耗 数据 中 通常 不 包含 预算 承诺 消耗 数据 。 
项目 预 算 : 项 目 预 算 控 制 是 整体 跨年度 控制 的 ， 不 需要 结 转 ; 项 目 预 算 控制 是 按 年 
度 控制 的 ， 且 当前 年 度 未 用 完 预算 还 需 在 下 一 年 度 继 续 使 用 的 ， 需 要 结 转 ， 这 也 是 
目前 在 中 国 大 多 数 企 业 中 最 常见 剩余 预算 需要 结 转 的 情况 。 
> 结 转 规则 。 
$ 允许 结 转 的 未 清 预算 承诺 消耗 。 
$ 新 、 旧 年 度 间 结 转 FM 科目 分 配 重新 生成 。 通 党 上 、 下 年 度 一 致 ， 但 在 某 些 特殊 情 
况 下 可 能 会 不 一 样 ， 比 如 预算 责任 部 门 基 金 中 心 发 生 了 变化 ， 预 算 的 科目 承诺 项 目 
发 生 了 变化 ， 造 成 了 上 、 下 两 个 年 度 的 FM 科目 分 配 不 一 致 ， 需 要 设 定 重 分 配 的 派 
生 策 略 规则 来 生成 下 一 年 度 的 新 的 FM 科目 分 配 〈 即 新 的 预算 消耗 过 账 地 址 ) 。 
> 执行 结 转 。 
2 准备 工作 : 
。 新 年 度 预算 结构 已 建 好 ， 可 从 上 一 年 度 复制 。 
。 新 年 度 预算 已 录入 或 者 无 录入 但 新 年 度 的 预算 控制 不 强 控 。 
e 打开 下 一 年 度 FM 过 账 的 期 间 。 
。 重 分 配 的 FM 科目 派生 策略 规则 已 维护 好 。 
$ 关闭 未 清 预 算 承 诺 消 耗 处 理 ; 
。 结算 关闭 新 年 度 不 再 用 的 合同 的 专项 资金 凭证 。 
e 对 来 年 不 再 执行 的 采购 申请 、 采 购 订单 设置 为 完成 。 
e 对 专项 资金 任 证 设置 为 完成 。 
。 对 销售 订单 设置 关闭 。 
e 删除 年 底 不 过 账 的 预制 发 票 。 
。 冲销 年 底 不 过 账 的 预付 款 请 求 。 
2 结 转 未 清 预 算 承 诺 消 耗 处 理 ; 
e 重新 评估 外 币 采购 订单 未 清 承 诺 金 额 。 
e 结 转 未 清 预算 承诺 消耗 。 
注意 : 到 本 步 完 成 后 ， 当 前 年 度 应 该 不 再 有 预算 的 承诺 消耗 。 
$ 剩余 预算 结 转 。 


9.1 FM 年 结 的 配置 


FM 年 结 的 配置 如 图 9. 1-1 所 示 。 

1) 定义 重新 分 配 的 派生 策略 

在 图 9. 1-2 中 ， 双 击 独 | 按钮， 定义 具体 的 派生 步骤 。 派 生 规则 的 具体 步骤 ， 需 要 根据 
实际 需求 来 定义 ， 比 如 上 一 年 承诺 消耗 转 到 下 一 年 具体 FM 科目 哪些 要 变 ， 可 以 根据 结 转发 
出 方 (上 一 年 度 ) 的 公司 代码 、 值 类 型 、 承 诺 项 目 类 型 等 作为 条 件 ， 以 发 送 方 (上 一 年 度 ) 
404 


的 FM 科目 的 值 来 派生 出 接收 方 ( 下 一 年 度 ) FM 账户 分 配 要 素 的 值 ， 总 体 来 讲 这 就 是 结 转 
承诺 时 由 于 FM 科目 分 配 变化 〈 含 预算 责任 部 门 的 变化 引起 ) 形成 上 、 下 年 度 FM 科目 分 配 
的 映射 表 。 此 外 ， 剩 余 预 算 的 结 转 (结算 操作 为 BCOV) 上 ， 派生 规则 还 支持 将 上 一 年 度 
个 FM 科目 分 配 的 剩余 预算 结 转 到 下 一 年 度 的 多 个 FM 科目 ， 即 1 : N 的 方式 来 结 转 ， 并 在 
接收 方 中 指 定 接 收 的 比例 ， 如 图 9. 1-3 所 示 。 


”了 ” 公共 部 门 管理 了 国 结 党 操作 = 
» 公共 部 门 管理 的 一 般 设 置 3): 忌 / 各 输入 默认 设置 
7 芍 。 ”基金 管理 政体 ~ 国 承诺 结账 运行 
" 国 ”准备 资金 管理 安装 4) ' 国 忆 创 叶 财政 年 度 更 改名 证 的 编号 范围 
» 忌 ” ”基本 设置 5)， 轴 候 定义 承诺 结 转 的 基础 设置 
7 忌 ” 主 数 据 " 驰 坎 设置 平行 处 理 
» 账户 分 配 要 素 6) ' 姑 地 输入 承诺 结 转 支付 预算 的 设置 
» 使 用 账户 分 本 要 素 7)“ 书 呈 输入 承诺 结 转 承 诺 预 算 的 设置 
， 国 ， ”从 其 它 部 件 分 配 至 分 配 科 目 " 忌 。 ”准备 重新 分 配 新 总 账 会 计 
vv 了  _ 重 分 配 的 派生 第 略 4 业务 加 载 项 (BAdI) 
1)》 国 地 定义 重新 分 配 的 派生 第 略 ， 局 。 ”预算 结账 操作 (模板 预算 ) 
2) 忆 从 片 醒 重 分 本 的 策略 到 基金 管理 范围 预算 控制 系统 (BCS) 结算 运行 


， 国 个 BAdI: 增 唱 派 生 策 略 的 功能 * 国 ， ”准备 BCS 的 承诺 的 预算 结 转 
8). 国 导 激活 承诺 的 预算 结 转 
9) . 苹 个 定义 承诺 结 转 预 痉 记 录 任 证 
" 轴 个 在 会 计 年 度 更 改 后 设置 自动 预算 过 账 
" 国 个 自 承 诺 结 转 重建 预算 任 证 
10) ， 国 , 起 定义 用 于 禁止 从 承诺 付款 中 进行 预 痉 结 转 的 派生 策略 


用 于 预算 控制 系统 (BCS) 结账 运行 的 商业 附加 保险 
图 9.1-1 
痊 成 禄 针 " 让 义 洲 竺 哎 衣 “ 艇 上 监 
移 鲜 新 分 录 时 网 业务 配置 集 : 字段 值 来 源 


派生 策略 。 第 略 指 术 
2800_2016 下 60 册 芭 管理 东 辐 2016 和 有 芝 本 重 蓄 下 


图 9.1-2 


< 天 YY 杀人 _[ 居 性 | 


源 字 段 
| 名称 | 明细 | 描述 

SOURCE_FUNDS_CE.. | 贸 | 点 洋 方 基金 中 心 (会 计 年 度 FM) 
SOURCE_NEASURE ”| 路 | 点 洋 方 基金 程序 (会 计 年 度 更 改 FM) 


NUNEER | 贸 | 序 强 遍 号 
PE 
em 
les sl 
q | [es ed 
目标 字段 
| | 儿 称 
TARGET_FUNDS_CENTER 入 
TARGET_ MEASURE 只 膀 收 方 基金 计划 (会 计 年 度 更 改 FM) 
BCS_TARGET_BUDGET_. 
PERCENTAGE 
~ LAST_TARGET| 
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其 派生 规则 值 录 入 如 图 9. 1-4 所 示 。 


派生 规则 Dnn3. 和 于 |- 个 疆 各 下 一 征地 迁 个 FM 地 址 3 A EE 
,| 发 送 方 FM 一 个 地 址 ， 分 拆 三 接收 的 多 个 地 址 ， 非 最 后 一 个 需要 把 “上 个 目 
[ 宇 ] 无 有 发 送 站 分 证 二 未 对象” 清空 个 需要 j 
ng | 个 部 分 ， 序 列 号 为 分 拆 顺序 村 天 宏 清空 。 闻 司 一 让 第 半 并 上 一 
| 着 芝 天 [大 攻关 全 程序 .. 序列 六 号 |.… 方 基金 计 划 ..… 预科 类 型 FM CF: 分 配 … 
280001 2300-2017-01 1 三 | 280001 2800-2017-01 Yool 30.00 | 口 
280001 2800-2017-01 2 三 | 280002 2800-2017-01 Yoo1 30.00 口 
280001 2800-2017-01 3 三 280003 2800-2017-01 Yool 40.00 y| 
图 9. 1-4 


在 派生 规则 的 源 中 除了 需要 发 送 方 地 址 外 ， 还 需要 选 序列 编号 (NUMBER) ， 接 收 方 除 


FM 地 址 外 


， 还 需要 包含 接收 百分比 (PERCENTAGE ) 、 上 个 目标 对 象 (LAST_TARGET) ， 


且 上 个 目标 对 象 在 序列 编号 1~ 倒数 第 2 的 行 中 值 要 清空 ， 最 后 一 个 序列 号 要 把 值 设 上 。 

注 : 上 、 下 年 度 承 庄 结 转 FM 科目 无 变化 ， 这 一 步 可 以 不 用 配置 。 

2) 分 配 重 分 配 的 策略 到 基金 管理 范围 

为 财务 管理 范围 的 结账 操作 分 配 派生 策略 ， 如 图 9.1-5 所 示 。 可 以 为 不 同 的 结算 操作 
分 配 不 同 的 派生 策略 ， 通 常 对 需要 启用 FM 再 分 配 结算 操作 进行 启用 。 如 无 业务 需求 ， 是 可 
以 不 配置 的 。 


新庄 自 : 万 医 如 守重 葵 艇 攻 


多 昌 怕 
重 分 配 : 将 派生 第 略 分 本 到 FM 范围 和 会 计 年 度 
FMA 发送 方 FY 。 “| 结 耻 操作 | 派生 第 四 第 中 描述 
| lz800 2016 刘 ,2800_2016| 名 po 务 管理 范围 2016_FM 科 目 分 配 重 派生 
结算 操作 简短 撕 述 
CCF 1 承诺 结 转 
REAS 。。 承诺 作证 的 重 分 可 
BCOV 剩余 预算 结 转 
BTRF 传输 预算 (BCS) 
CBV 。 复制 害 算 /预算 版 本 
CDRG 。。 复制 补 进 合格 的 关系 
CBSP 。 复制 ?和 茎 结 构 
PCLO 初始 结算 : 结 转 剩 余 预 算 (预算 控制 系统 ) 
所 有 结账 操 作 


图 9.1-5 


3) 输入 默认 设置 


年 度 结 


转 的 默认 设置 如 图 9. 1-6 所 示 。 

二 成 六 图 "从 矿 基 谋 更 或 : 就 从 绝 驾 " 艇 览 
移 新 东 目 SE 

| 会 计 年 度 更 改 : 缺 省 设置 


FM .…. 承诺 结 转 已 允许 预算 结 转 承 诺 允 许 LE 
| lz2800 回 四 四， 
图 9.1-6 


承诺 结 转 已 允许 : 允许 预算 承诺 消耗 结 转 到 下 一 年 度 。 
预算 结 转 承 诺 允 许 : 允许 在 结 转 预算 承诺 消耗 时 对 应 的 预算 也 结 转 。 实 际 业 务 中 ,通常 
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这 个 也 不 设置 。 除 某 些 特殊 业务 流程 ， 如 承诺 业务 未 完成 后 续 业 务 ， 其 承诺 消耗 占用 的 预算 
要 带 到 下 一 年 度 使 用 ， 可 以 设置 ， 但 要 注意 的 是 它 会 影响 预算 编制 的 流程 ， 或 者 说 预算 编制 
的 流程 会 影响 是 否 设置 此 人 参数。 举例 来 说 ， 预 算 编制 通常 是 在 年 底 前 好 几 个 月 就 开始 编制 
的 ， 编 制 人 此 时 无 法 确定 到 年 底 未 清 的 预算 承诺 消耗 还 有 多 少 ， 因 此 编制 时 通常 是 全 盘 考 虑 
下 一 年 度 的 预算 ， 在 无 法 考虑 到 这 部 分 时 但 下 一 年 度 预算 又 全 年 整体 编制 了 ， 一 旦 使 用 此 功 
能 就 会 出 现 结 转 完成 后 多 出 了 一 部 分 预算 。 因 此 是 否 设置 此 参数 一 定 要 根据 企业 的 预算 编制 
和 预算 执行 流程 来 决定 。 配 置 案 例 出 于 功能 操作 ， 因 此 设置 了 此 参数 ,请 勿 照搬 ， 而 是 根据 
实际 业务 需求 来 设 定 配 置 。 

剩余 预算 已 允许 : 允许 结 转 剩余 预算 到 下 一 年 度 。 一 般 情况 下 对 于 年 度 专项 预算 出 现 路 
年 度 执 行 的 情况 ， 会 出 现 上 一 年 度 未 用 完 的 预算 允许 下 一 年 度 接着 使 用 ， 比 如 本 配置 案例 中 
使 用 了 年 度 专 项 预算 ， 因 此 设置 此 选项 。 

4) 创建 财政 年 度 更 改 凭证 的 编号 范围 

定义 结 转 凭证 的 编号 范围 段 ， 如 图 9. 1-7 所 示 。 


综 霉 司 大 : 综 叶 漠 悦 邓 际 会 矿 和 全 谋 更 焉 到 证 ， 天 邓 际 2800 


EE 
号 起 始 编号 ,截止 编号 _ 编 号 范围 居 态 
| ol 1000000000 1999999999| 1000000009 


图 9. 1-7 
5) 定义 承诺 结 转 的 基础 设置 


多 亲 # 目 上 咱 己 吟 思 区 忌 


基金 管理 结 卡 操作 : 承诺 结 转 的 设置 
,FMA “财务 管理 范围 名 称 选择 结 转 ,批准 过 程 
|2800 BestRun China MI 标准 “| 无 批准 过 程 
1 单 层 批 准 过 程 
2 汉 层 批准 过 程 
无 批准 过 程 


上 


图 9. 1-8 


选择 : 设置 选项 代表 在 FM 预算 承诺 消耗 结 转 时 ， 可 以 通过 对 话 处 理 来 选择 上 一 年 结 转 
到 下 一 年 对 应 的 多 个 FM 科目 分 配 中 的 一 个 ， 用 于 结 转 承 诺 。 设 置 此 参数 的 一 般 条 件 如 下 : 
> 业务 上 ， 年 度 预算 承诺 消耗 结 转 时 上 、 下 年 度 的 FM 科目 不 一 致 ， 且 上 、 下 年 度 FM 
科目 分 配对 应 关系 有 1 : N 情况 。 
> 在 FM 范围 内 承诺 结算 操作 事务 中 分 配 的 “ 重 分 配 FM 科目 派生 策略 ”中 已 制定 好 
1 : N 的 派生 规则 ， 其 派生 规则 的 制定 可 参照 前 面 讲 的 重 分 配 FM 科目 分 配 派 生 策 略 
中 的 剩余 预算 结 转 到 多 个 FM 地 址 上 的 例子 。 
男 外 要 注意 在 承诺 结 转 时 ， 这 里 的 “选择 ”参数 设 好 后 ， 只 针对 派生 规则 策略 对 上 年 
转 下 一 年 度 时 FM 科目 分 配 地 址 的 1 : N 起 作用 ， 在 派生 规则 策略 设置 接收 方 的 金额 比例 是 
不 起 作用 的 ( 注 : 结 转 接收 方 金额 比例 只 针对 剩余 预算 结 转 起 作用 ) 。 
结 转 ,有 两 个 参数 值 ， 即 标准 和 含有 凭证 链 。 一 般 正 常 业 务 下 选 标 准 即 可 。 两 者 间 的 差 
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异 如 下 : 
> 标准 : 按照 SAP 标准 进行 预算 承诺 消耗 结 转 (使 用 程序 RFFMCCF1) ， 将 承诺 消耗 单 
据 (如 基金 储备 、 基 金 承 诺 等 ) 按照 其 未 清 金 额 进行 结 转 ， 通 常 结 转 完 成 后 产生 两 
行 记录 : 
300 上 一 年 度 末 期 间 的 减少 : 未 清 金额 
350 下 一 年 度 开始 期 间 的 增加 : 未 清 金额 
> 含 赁 证 链 : 将 承诺 消耗 单据 按照 未 清 金 额 和 消耗 金额 一 起 结 转 (使 用 程序 
RFFMCCF1_CHAIN) ， 通 常 产生 四 行 记 录 ; 
300 上 一 年 度 末 期 间 的 减少 : 未 清 金 额 
350 下 一 年 度 开始 期 间 的 增加 : 未 清 金额 
351 上 一 年 度 末 期 间 的 消耗 金额 减少 ; 已 消耗 金额 
352 下 一 年 度 开始 期 间 的 消耗 金额 增加 ; 已 消耗 金额 
批准 过 程 有 三 个 参数 值 ， 即 无 批准 过 程 、 单 层 批准 过 程 、 双 层 批 准 过 程 。 通 常设 置 无 批准 
过 程 ， 在 实际 业务 中 需要 结 转 的 承诺 消耗 通常 是 在 其 结 转 前 的 预备 过 程 就 进行 了 清理 ， 对 无 须 结 
转 的 未 清 预算 承诺 消耗 设置 为 完成 ， 释 放 了 其 占用 的 预算 。 三 个 参数 值 的 主要 差异 见 表 9. 1-1。 


表 9.1-1 
流程 操作 步骤 无 批准 过 程 单 层 批准 过 程 双 层 审批 过 程 
吉 控 和牛 成 疆 诗 任 证 
姓 读 乔 诬 ~ 人 而 HH 十 | 号 和 待 叶 : 结 车 甘 友 由 而 HH 4 号 名 得 第 法 
FMJ2 结 转 承诺 (配置 了 预算 结 转 承 sae 的 待 | 生成 结 转 、 其 对 应 预算 带 有 审批 号 的 待 审 清单 


诺 允许 ,后 同 ) 


操作 审批 两 次 : 一 次 承诺 的 结 转 允 许 ， 第 二 次 审 
批 承 诺 对 应 预算 的 生成 允许 


审批 操作 完成 后 ， 


> 审批 承诺 无 须 操 作 生成 结 转 任 证 和 其 对 人 生成 结 转 凭证 和 其 对 应 预算 
知 扫 消 早 NY LE 二 了 
应 预算 拖 证 注 : 一 般 只 有 在 配置 了 预算 结 转 承诺 多 许 的 情况 


下 ， 设 置 参数 


6) 输入 承诺 结 转 支付 预算 的 设置 
启用 了 9F 付款 预算 有 目 更 新 参数 支持 付款 预算 更 新 的 ， 需 要 配置 ， 如 图 9. 1-9 所 示 。 
”更 或 净 针 "在 会 村 全 大 惠 成 中 失利 条 喜 硕大 
岁 新 和 圈 国 网 屋 斩 


| 在 会 计 年 度 更 改 中 控制 付款 预算 承诺 
| FM … 会 ..，| 价 .… 结 转 已 允许 
2800 2016 50 
2800 2016 51 
2800 2016 52 
2800 2016 58 
| 2800 2016 65 
2800 2016 81 
| |2800 2016 82 
”|2800 2016 83 


| 
< 


I 


<)| I<) I<) <) [<) I<) I<) 
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设 定 FM 范围 、 年 度 哪些 值 类 型 需要 设置 结 转 允 许 。 另 外 在 更 新 参数 的 其 他 设置 中 ( 事 
务 码 OFUP) 参数 “ 结 转 层 ”中 多 选 “使 用 承诺 ”。 此 外 对 于 特殊 需求 业务 需要 结 转 54 值 
类 型 -发 票 ( 比如 前 面 讲 的 基于 付款 预付 完全 反映 到 付款 阶段 的 预算 执行 及 控制 ) ， 除 在 这 
里 加 上 54 类 型 的 结 转 人 允许， 同样 也 需要 在 更 新 参数 的 其 他 设置 中 (事务 码 OFUP) 参数 
“ 结 转 层 ” 中 一 定 要 勾 选 “使 用 发 票 ”。 

7) 输入 承诺 结 转 承 诺 预 算 的 设置 

启用 了 9G 承诺 预算 日 更 新 参数 支持 承诺 预算 更 新 的 ， 需 要 配置 ， 如 图 9. 1-10 所 示 。 


在 会 计 年 度 更 改 中 控制 承诺 预算 承诺 
_ | FM … 会 .。 | 价 .| 结 转 已 多 许 _ 
| 2800 2016 50 加 

2800 2016 51 v 
| |2800 2016 52 v 
| 2800 2016 58 以 

|2800 2016 65 忆 
|28oo 2016 81 忆 
| |2800 2016 82 v 
而 28oo 2016 83 v 


图 9.1-10 


其 配置 和 使 用 与 前 面 第 6) 条 的 “输入 承诺 结 转 支付 预算 的 设置 ”意义 一 样 。 

8) 激活 承诺 的 预算 结 转 

如 果 业 务 上 需要 承诺 结 转 时 同步 结 转 其 对 应 的 占用 预算 到 下 年 (前面 讲 默认 配置 中 
“承诺 的 预算 结 转 允 许 ” 参 数 选 上 ) ， 则 在 这 里 可 以 激活 允许 同步 结 转 预算 到 下 年 的 承诺 值 
类 型 和 预算 类 别 ， 如 图 9. 1-11 所 示 。 如 企业 实际 中 无 这 类 业务 需求 ， 这 里 不 需要 配置 。 


光 国 亲自 上 昨 毗 哈 思 罗 @ 


2 


FMA 年 VT _ 预 痛 类 别 状态 
“|2800 2016 ++ 所 有 的 能 被 结 转 的 值 类 型 OF X 
++ 所 有 的 能 被 结 转 的 值 类 型 a 
ea 49 河清 工作 清单 FI-CA vw 


所 64 基金 转移 

一 65 基金 承诺 

二 80 基金 未 结 

四 81 资金 全 备 ~ 
82 资金 预先 承诺 ~ 


9) 定义 承诺 绪 转 预算 记录 凭证 
激活 了 承诺 的 预算 结 转 允 许 后 ， 指 定 默 认 结 转 时 生成 的 预算 赁 证， 如 图 9. 1-12 所 示 。 
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兆 新 第 目 圈 国 从 出 罩 四 


财务 管理 范围 |2800 |BestRun China 

则 年 [2016| 

Einstellungen fur Belegkopf 

| 赁 下 类 型 [要 a 

| 抬头 文本 丘 目 预 站 的 天 车 消 本 目 动 分 配 揣 

| 冲销 原因 | | 

Einstellungen fur Emp 休 ngerzeilen 

| 预算 类 型 (接收 方 ) Yool | 

jnk 间 | 

分 本 主键 值 (接收 方 ) ml 

文本 | 上 年 项 目 预算 的 承诺 消耗 的 自动 分 配 预算 

Einstellungen fur Senderzeilen 

| 预算 类 型 (发 送 方 ) Yool 

过 帐 期 间 | | 

| 文本 | 本 年 度 项 目 预算 的 承诺 消耗 的 自动 预算 分 配 
图 9. 1-12 


这 里 的 预算 类 型 是 默认 值 ， 可 以 在 重新 分 配 FM 科目 分 配 派 生 策略 的 规则 中 派生 推导 指 
定 其 预算 类 型 。 配 置 案例 是 用 于 未 清 预 算 承 诺 消耗 结 转 时 在 项 目 年 度 专 项 预算 中 同步 结 转 过 
去 。 项 目 年 度 专 项 预算 业务 场景 被 定义 为 剩余 预算 可 结 转 到 下 一 年 继续 使 用 。 

10) 定义 用 于 禁止 从 承诺 付款 中 进行 预算 结 转 的 派生 策略 

在 第 8) 条 中 配置 了 承诺 的 预算 结 转 允 许 的 值 类 型 ， 但 这 个 配置 是 整个 FM 范围 起 作 
用 ， 对 于 多 个 公司 使 用 同一 个 FM 范围 的 情况 ， 业 务 需求 上 会 出 现 不 同 公司 代码 其 是 否 允 许 
结 转 值 类 型 不 一 样 ， 因 此 在 这 里 可 以 通过 一 个 派生 策略 来 指定 不 允许 承诺 的 预算 结 转 。 类 似 
如 图 9.1-13 所 示 。 


派生 规则 不 执行 承诺 预算 自动 结 转 
| 量 | 无 有 效 的 过 源 器 值 
规则 值 
公司 代码 _ 值 ..， 已 分 配 标记 : 未 结 转 预算 
eee9 = x 
图 9. 1-13 


在 派生 策略 的 派生 规则 步骤 中 指定 FLG_NO_BUDGET =' X ， 来 阻止 承诺 的 预算 结 转 。 
具体 的 条 件 可 以 在 派生 策略 的 推导 步骤 中 根据 实际 业务 来 决定 ， 如 公司 +FM 账户 分 配 要 素 + 
值 类 型 来 判断 。 在 本 配置 案例 中 ， 由 于 设 定 了 专项 年 度 预算 剩余 预算 和 承诺 结 转 对 应 预算 的 
允许 ， 而 专项 年 度 预 算是 由 基金 计划 程序 来 定制 的 ， 因 此 在 这 里 设 定 了 当 基 金程 序 为 空 时 ， 
不 允许 对 应 预算 的 结 转 ， 其 配置 如 下 : 
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“条 件 ” 选 项 卡 如 图 9. 1-14 所 示 。 


分 本 


定义 


只 有 在 下 面 所 列 条 未 都 相符 的 情况 下 才 可 执行 
链接 原始 名 称 明细 “描述 操作 什 
SOURCE_FI.. FIKRS [| 贸 财 务 管理 范围 2800 

AND SOURCE_FI. MEASURE ”| 倒 | 坚 侈 计划 


图 9.1-14 


“定义 ”选项 卡 如 图 9. 1-15 所 示 。 


分 配 
步骤 描述 


[|_ 口 | 有 部 的 


| 用 产值 覆盖 


[TARGET_FIELDS 


目标 字段 原始 


图 9.1-15 


11) 剩余 预算 的 结 转 的 关键 统计 指标 。 

剩余 预算 的 结 转 必 须要 指定 一 个 剩余 预算 的 计算 方法 ， 在 FM 中 通过 定义 一 个 关键 统计 
指标 来 完成 。 本 配置 案例 设 定 场景 是 年 度 项 目 预算 的 剩余 可 以 结 转 ， 其 前 期 配置 中 它 的 可 用 
性 控制 分 类 账 已 指定 了 其 预算 和 预算 消耗 的 来 源 ， 因 此 这 里 配置 如 下 : 

事务 码 :. FMKFDEF 

配置 路 径 为 SPRO 一 公共 部 门 管理 一 基金 管理 政体 一 预算 控制 系统 (BCS) 一 预算 一 控 
制 预算 流程 一 定义 统计 指标 ， 如 图 9. 1-16 所 示 。 

剩余 预算 = 预算 数据 - 记 账 数据 〈 即 预算 消耗 数 ) 。 

预算 数据 要 与 可 用 性 控制 分 类 账 定义 中 的 预算 源 一 致 

记 账 数据 要 与 可 用 性 控制 分 类 账 中 的 消耗 数据 源 一 致 。 强 调 一 下 ， 由 于 是 剩余 预算 
结 转 到 下 年 度 的 预算 ， 其 与 可 用 性 控制 分 类 账 中 还 可 能 有 所 不 同 ， 可 用 性 控制 分 类 账 中 
的 消耗 数据 不 包含 统计 性 记 账 ， 但 剩余 预算 可 根据 实际 业务 需要 来 定义 是 否 包含 统计 性 
的 预算 消耗 ， 如 果 包 含 则 在 图 9. 1-16 的 配置 中 还 要 加 一 条 记 账 数据 中 的 统计 性 数据 ( 统 
计 这 一 列 设置 为 X)。 
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[zz Yo01 ANNUL |(iv 
加 


BFISCYEAR 会 计 年 局 


Tr 

变 里 2 &BUDTYPE 预算 类 型 
Tr| 

| 

Tr 

| 


二 版 本 、 值 类 型 、 预 算 类 型 ， 一 定 要 一 一 

: 用 其 可 用 全 性 控制 分 类 账 的 预算 来 尖 le 

现 算 类 列 ， 于 入 执行 办 1 中 的 参数 | [TT 本 | 

未 来 指 于 一 | | 回 和 预算 工作 各 中 显示 定 要 选 上 “ 结 一 
口 条 让 转 ” 

同 报表 中 显示 | 


| 二 一 Si 年度 现金 年 
| 厅 


EE J 


| om me 下 处理 


ET (预算 消耗 记 账 数据 ) 其 
分 类 账 一 定 要 与 可 用 性 控制 的 实 了 
消耗 数据 来 源 一 致 ， 比 如 9F 付 款 
算 对 应 的 实际 消耗 分 类 账 9A，9G 
对 应 的 是 9B。 另 外 还 可 以 决定 消耗 
数据 是 统 品 必 (X) 0 计 
性 : 记 账 〈 空 ) ， 如 果 需 要 两 者 都 包 
从 昧 定 叉 两 系 部 


浸 翌 


9.2 FM 年 结 的 操作 


9.2.1 未 清 预 算 承 诺 消 耗 的 关闭 


1) FMCP_EF_CLOSE- 结 算 合 同 指定 用 途 的 基金 
对 不 需 执 行 的 合同 关闭 其 对 应 的 专项 资金 凭证 ， 如 图 9. 2. 1-1 所 示 。 


上 以 癌 司 四 没 重 柳 记 用 次 基金 前 已 充 碱 诅 半 识 


你 

则 务 管理 范围 [ED 

承诺 计划 的 截止 日 期 2016.12. 31 | 

| 任 证 层次 上 的 限制 加 
公司 代码 2800 到 
采购 作证 4090000006 到 
项 目 10 到 
和 任 证 编号 到 

| 流程 控制 
冉 测 试 运行 


图 9.2.1-1 


按 (F8〉 刍 执行， 结果 如 图 9. 2. 1-2 所 示 。 


” 妇 怠 司 四 设 铝 黎 让 用 竣 基 金 前 已 先 成 鹏 病 次 
图 | 名 写 焉 盟 | 御 所 向 可 鱼 有 | 转 


采购 赁 证 。 | 项 目 | 框架 协议 目标 值 | 货币 “| 0 公司 | 和 有效 日 其 
L409000[ 志 高 锋 焉 500.00 CNY N 2800 K 2016.01.01 500.00 


承诺 金 额 | Bad | 项 | 
101 1 


图 9. 2.1-2 
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正式 运行 完成 后 ,检查 采购 合同 ， 其 对 应 的 承诺 计划 和 专项 资金 凭证 被 关闭 ， 如 
图 9. 2. 1-3 所 示 。 


| 斑 汰 列 珀 
目标 值 |500. 00 CNY ”| 承诺 计划 类 别 四 ] 科目 分 配 类 别 
镜 驯 可 国 | 导 硼 | 药 站 图 |j 且 站 国生 他 旺角 回 | 
项 目 数据 
项 目 有 效 日 期 | 承诺 金额 生 | 关闭 | 人 证 编号 
1 2016.01.01 500.00 101 
0.00 口 | 口 
0.00 口 | 口 
0.00 口 | 口 


和 


和 
项 目 | S | 任 证 编号 | 项 | 账户 分 配 值 | 承诺 项 目 | 基金 中 心 
La 1 500.00 6000-01-01 280001 


图 9.2.1-3 


2) FMYC_DELWF 重 置 指定 用 途 基金 的 工作 流 
年 底 对 工作 流 未 审批 完成 的 专项 资金 任 证 进行 重 置 ， 如 图 9. 2. 1-4 所 示 。 


| 醒 熏 奉 害 万 座 汪 多 的 工作 荐 
多 转 
财务 管理 范围 “2800| 
财 年 12016| 
遍 直 请 雁 上 的 限制 
公司 代码 2800 到 | | 
作证 类 别 Nl a 国 罩 
指定 用 途 的 基金 63 | 强 | | 
伺 证 类 型 
同 措 定 用 途 的 基金 
同 值 调整 
[天 
口 测 试 运行 


图 9.2.1-4 


按 (F8〉 刍 执行， 结果 如 图 9. 2. 1-5 所 示 。 


财务 管理 范围 2800 日 期 
财 年 2016 时 间 
已 删除 对 象 的 数量 1 模式 


状态 上任 证 类 型 | 类 和 任 证 编号 | 项 | 值 .，| 创建 者 | 已 输入 时 间 | 描述 
CCO ”指定 款项 资金 50 ,63 ZHANGCHL 2017.06.29 
图 9. 2. 1-5 
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正式 运行 后 ， 工 作 流 未 完成 审批 的 专项 资金 凭证 将 被 设置 为 零 金额 的 审批 完成 ， 如 
图 9.2. 1-6 所 示 。 


和 任 证 编号 63 羡 已 过 账 和 任 证 日 期 
和 任 证 类 型 [oil Document type 01 过 账 日 期 
蔡司 代码 2800| BestRun China 货币 /汇率 
和 任 证 文本 

和 任 证 状态 
货币 CNY 
总 计 [一 口 完成 的 口 被 栋 结 的 批准 状态 口 已 批准 
i 三 二 口 可 以 3 档 门 | 冰 结 确定 原因 ED 
| 行 硕 目 
| _ 赁 .区 部 全 二 | 原 丫 到 丛 额 名 改变 
| 国 疾 0.00 0.00 

图 9.2.1-6 


在 图 9.2.1-6 中 , 单 击 菜单 “环境 ”一 “更 改 任 证 ”一 “和 凭证 ”， 查 看 其 修改 日 志 ， 
如 图 9. 2. 1-7 所 示 。 


| | 文档 编号 。 “部门 上 日 期 “| 时间 了 事务 代码 也 表 名 “简短 描述 | 字段 名 长 字段 标签 - 

]063 866566 2017.09.11 16:52:04 FMYC_DELWF KBLP ”和 任 证 项 目 :人 工 任 证 输入 DELTAYYTAPP 金额 被 改变 1.00 CNY 000 CNY 

J063 866566 KBLP 任 证 项 目 :人 工 任 证 输入 HYWGESAPP 批准 本 币 金额 1.00 CNY 0.00 CNY 

J063 866566 KBLP 任 证 项 目 :人 工 任 证 输入 WKAPP 而 目 批 ; xX | 

J063 B66566 [ 1 KBLP ”举证 项 目 :人 工 任 证 输入 DELTAHWAPP 金额 被 改变 1.00 CNY 0.00 CNY 

J063 866566 KBLK 任 证 表 头 :人 工 任 证 项 KKAPK 企 证 已 抱 准 x 

]063 866566 KBLP ”和 任 证 项 目 :人 工 任 证 输入 WTGESAPP 下 达 金 额 1.00 CNY 000 CNY 
图 9.2.1-7 


3) FMMC- 结 算 承诺 
主要 作用 : 对 未 清 且 次 年 不 再 继续 使 用 的 采购 申请 、 采 购 订 单 、 专 项 资金 任 证 、SD 订 
单 设置 完成 标识 〈 或 删除 标识 ) ， 成 功 操作 后 ， 相 应 单据 上 未 清 占 用 的 预算 承诺 消耗 将 被 释 
放出 来 ， 预 算 消耗 减少 。 操 作 如 图 9. 2. 1-8 所 示 。 
| 对 各 万 放 : 乡 划 未 小 归 忆 
Ed 


财务 管理 范 轩 500 
财 年 2016 


FM 科目 分 本 的 限制 
同意 | 到 
基金 _ | 到 
预算 期 间 到 
基金 中 心 【1) _ 外 到 
承诺 项 目 == | 
功能 范围 J 
基金 计划 Es _ | 到 


依 要 属性 的 限制 
区 多 重 选 择 FM 科目 分 配 变 式 名 称 


上 


天 二 名 
条 由 申 请 : 设 时 闪 成 本 轩 

采购 订单 : 设 轩 最终 发 村 和 去 成 村 让 符 

指证 用 过 的 至 全 : 设置 成 的 和 行人 
请 旨 作 证 : 为 必 晤 本质 因 【5 ET 国 
| 陈 入 制 的 必要 


ONE K) KK) 


进程 控制 
回 测 起 运行 


图 9.2.1-8 
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QD FM 科目 分 配 限制 : 指定 要 结 清 的 FM 账户 分 配 要 素 限 制 范围 。 

@ 采购 申请 设置 完成 标识 : 选择 执行 将 采购 申请 设置 完成 标识 。 

@) 采购 订单 : 设置 最 终 : 票 和 删除 完成 标 计 只 符 ， 完 成 操作 后 释放 预算 承诺 消耗 的 占用 。 

他 指定 用 途 的 基金 : 对 专项 资金 凭证 设置 完成 标识 符 。 

@) 销售 凭证 : 指定 SD 销售 订单 关闭 的 拒绝 原因 (拒绝 原因 需要 在 SD 模块 中 配置 ) 。 

@ 删除 预制 的 发 票 赁 证， 删除 预制 发 票 凭 证 

@D 附加 选择 ， 根 据 前 面 @- @ 的 匀 选 ， 在 附加 选择 中 可 以 具体 指定 相应 单据 号 码 范围 
如 图 9. 2. 1-9 所 示 。 


| 动态 的 选择 = ce ee 
| 全 型 [ 到 |] 
凭 正 日 期 到 
更 改 日 期 | 到 
FM 过 账 日 期 
FM 过 帐 日 其 


10016173 


4500017674 


26 到 


公司 代码 


红 任 证 号 的 会 计 年 度 


FM 范围 货币 计 的 未 清 金 额 


图 9.2.1-9 


可 以 具体 指定 要 结 清 的 相应 单据 ， 如 采购 申请 号 、 采 购 订单 号 、 专 项 资金 凭证 号 、SD 
订单 号 、 预 制 任 证 编号 。 

a 执行 结 清 。 建 议 选 测试 运行 ， 然 后 可 根据 测试 运行 清单 中 具 4 体 单 
据 是 否 存 在 未 清 金 额 ， 再 指定 无 未 清 金 额 的 单据 号 ， 进 行 正式 运行 。 对 个 别 有 示 清单 据 的 可 
单独 执行 oo 吉 果 输出 如 图 9. 2. 1-10 所 示 。 


财务 管理 范围 2800 
项 目 数量 14 
着 | 斌 二 疗 


参考 项 | 公司 | 财 年 | 值 类 型 文本 
14509 10 2800 2016 收入 预 出 1,000.0! 1 
10016173 10 2800 2016 购买 申请 0.00 0.08 
10016173 20 2800 2016 购买 申请 0.00 0.00 
10016174 10 2800 2016 购买 申请 225.00 225.00 
10016174 20 2800 2016 购买 申请 225.00 225.00 
45000176 . 30 2800 2016 有 柔 购 订 单 0.00 0.00 


45000176 10 2800 2016 采购 订单 10.00 10.00 

14508 10 2800 2016 收入 预 负 0.00 0.00 可 在 这 里 人 选 出 
26 1 2800 2016 基金 承 诺 1.00 1.00 未 清 金额 为 零 的 
35 1 2800 2016 基金 预先 承诺 0.00 0.00 ee 
4 1 2800 2016 基金 承诺 0.00 0.00 0 
2 2800 2016 基金 承诺 0.00 0.00 务 中 不 需要 继续 
54 3 2800 2016 基金 承诺 0.00 0.00 使 用 的 ， 也 可 单 
65 1 2800 2016 基金 承诺 1.00 1.00 独 指定 包含 在 其 
18000000 . 2 2800 2016 预制 任 证 100.00- 100.00- 单据 里 

图 9.2.1-10 
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测试 无 误 后 正式 运行 即 可 。 正 式 运行 完成 后 ， 相 应 单据 的 预算 承诺 消耗 占用 将 被 清 零 。 
9. 2.2 未 清 预 算 承 诺 消耗 的 结 


1) FMIR\FMMI: 打开 下 一 年 度 的 预算 消耗 记 账 期 间 
事务 码 : FMIR ， 如 图 9.2.2-1 所 示 。 


区 确定 工作 区 : 表 目 


字段 名 称 工作 区 
财务 管理 范围 | 了 5 


[oj 进一步 选择 条 件 | 添加 | 喇 j|%] 


图 9.2.2-1 


在 图 9.2.2-1 中 ,录入 财务 管理 范围 ， 按 (Enter〉 键 进入 下 一 界面 ， 如 图 9.2.2-2 
所 示 。 


财务 管理 范围 2800 


[开动 时 间 避 的 详细 说明 
| 预算 类 别 年 “科目 设置 基础 , 值 权 ..， | 从 “到 
9& 付款 预算 v 2017 00 所 有 科目 分 配 | 上 # 16 


16 
16 


在 图 9.2.2-2 中 ,， 单 击 “新 增 ” 按 钮 ， 增 加 条 目 如 下 : 

预算 类 别 : 记 用 的 预算 类 别 ， 如 9F。 

年 度 : 要 开 、 关 的 年 度 。 

科目 设置 基础 : 指 FM 科目 要 素 值 范围 内 的 期 间 开 、 关 ， 使 用 00 即 所 有 的 FM 科目 分 配 
范围 。 
值 : 指定 要 开 、 关 的 FM 预算 消耗 值 类 型 ，* 代表 所 有 的 。 
从 ~ 到 : 要 打开 的 具体 期 间 。 
注 : FMMI 为 批量 处 理 FM 预算 消耗 的 期 间 打 开 或 关闭 。 
2) FMZZ 年 重 估 外 币 的 专项 资金 凭证 
对 下 年 继续 使 用 需要 结 转 的 专项 资金 凭证 ， 按 照 评估 年 底 汇 率 计算 未 清 外 币 的 本 位 币 金 
额 ， 从 而 更 新 未 清 的 FM 预算 承诺 消耗 的 金额 。 操 作 前 面 已 讲 ， 这 里 不 再 重 述 。 

3) FM_REVALUATION_PO - 重新 评估 采购 订单 

对 下 年 继续 使 用 需要 结 转 的 专项 资金 赁 证， 按照 评 估 年 底 汇率 计算 未 清 外 币 的 本 位 币 金 
额 ， 从 而 更 新 未 清 的 FM 预算 承诺 消耗 的 金额 。 操 作 如 图 9. 2.2-3 所 示 。 
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财务 管理 范围 2800 


财 年 2016 
[一 起 限 守 
公司 代码 12800] 了 “国王 E23 
作证 编号 4500017688] 到 IE3 
交易 货币 ] 到 E33| 
[FM 科目 分 柄 航 限制 
同意 到 E33 
基金 到 | 3 
预算 期 间 到 | Ea| 
基金 中 心 到 | Ea 
承诺 项 目 [ _ | 到 _ E3 
功能 范围 [ 到 DD | 
基金 计划 到 LE 
[ 菇 而 更 区 的 限制 
口 更 孙 为 财政 管理 范围 货币 
门 更 改 为 交易 货币 
[主宰 
回 汇率 类 型 
换算 日 期 2016.12. 31 
汇率 类 型 a 
〇 明 硝 的 汇率 
汇率 
| 流程 控制 
回 珊 吉 二 行 
| 支出 
回 基于 作证 
〇 无 金额 时 基于 傣 证 
口 基于 科目 分 本 
图 9. 2.2-3 


指定 好 限制 的 外 币 采 购 订 单 ， 输 入 评估 的 汇率 类 型 和 换算 日 期 按 (F8〉 键 执行 ， 结 
果 如 图 9. 2.2-4 所 示 。 


E 2017.09 
时 间 17:32:3! 
模式 测试 运 生 
货币 2 交易 货币 计 未 清 全 额 |2 “TC 前 的 未 清 爹 额 2 。 交易 货币 计 的 增 里 | TCrcy 
CNY 1.00 1.00 0.00 USD 
CNY = 1.00 » 1.00 。 0.00 UsD 


范围 货币 计 的 增 里 | 
0.12 
0.12 


图 9. 2.2-4 


测试 运行 无 误 后 可 正式 运行 。 

4) FMJ2- 承 诺 结 转 

前 提 : 通过 未 清 预 算 承 诺 消 耗 的 关闭 操作 ,已 经 将 下 年 不 再 继续 使 用 的 相关 预算 承诺 消 
耗 的 单据 (如 采购 申请 、 采 购 订 单 、 专 项 资金 凭证 、 差 旅 请 求 计划 等 ) 全 部 设置 完成 ， 并 
释放 其 占用 的 预算 承诺 消耗 金额 ， 系 统 中 只 剩 下 需 在 下 年 度 继续 使 用 的 相关 单据 ， 这 些 单据 
将 执行 承诺 的 结 转 。 

操作 如 图 9. 2. 2-5 所 示 。 

@ 指定 要 结 转 承 诺 的 FM 科目 分 配 限制 范围 。 

@ 指定 要 结 转 承 诺 的 公司 代码 、 预 算 承 诺 消 耗 的 值 类 型 、 结 转 承 诺 的 单据 号 ( 如 采购 
申请 、 采 购 订 单 、 专 项 资金 凭证 号 等 )。 通 常 建 议 是 按 单个 值 类 型 来 进行 结 转 处 理 。 

@) 用 对 话 处 理 : 不 直接 生成 处 理 结果 结 清 ， 而 是 生成 一 个 待 处 理 清单 ， 由 用 户 在 待 处 
理 清单 中 选中 要 结 转 承诺 的 行 ， 再 单 击 “ 结 转 承诺 ”来 生成 结 转 。 通 常 不 建议 选 这 个 ， 一 
般 只 有 在 承诺 结 转 上 、 下 年 度 FM 科目 分 配 为 1:N 的 情况 ， 需 要 人 工 判断 选择 下 年 度 的 FM 
科目 分 配 时 才 勾 选 此 项 。 


417 


财务 管 理 范围 2800 
发 送 方 会 计 年 度 2016 
[村 科目 牙 醒 多 恨 币 
同意 | 到 | 多 
EE 到 
预 息 期 间 到 
基金 中 心 | | | 
承诺 项目 1) 到 辐 
功能 范围 | | ] | 总 
基金 计划 | 到 | 
| 六 要 属性 的 限制 
| 避 多 重 选 择 FM 科目 分 本 变 式 名 称 
和 尝 下层 多 上 的 限制 ne 
值 类 到 [50| 到 [车 
公司 代码 2 [2800| 到 [_ | 
储 i 下 编号 到 
[LE 
| 据 任 证 号 的 会 计 年 度 
| 进程 控制 
回 再 或 二 
口 用 对 话 季 
加 未 结 攻 证 
回 详细 消音 格式 
可 用 性 控制 【4) x 检 ” 

图 9.2.2-5 


由 可 用 性 控制 : 结 转 FM 预算 承诺 消耗 到 下 年 度 时 ， 下 年 度 的 可 用 性 控制 分 类 检查 的 
控制 选项 : 

> 空 - 无 可 用 性 控制 : 没有 检查 可 用 性 并 且 没 有 更 新 可 用 性 分 类 账 的 值 。 运 行程 序 之 后 
必须 重建 可 用 性 分 类 账 。 

> X- 检 查 : 检查 并 更 新 可 用 性 分 类 账 的 预算 消耗 值 。 如 果 可 用 性 控制 出 现 错误 消息 ， 
那么 无 法 处 理 相应 的 行 项 目 。 程 序 运 行 之 后 不 需要 重建 可 用 性 控制 分 类 账 。 

> U- 不 检查 就 更 新 : 更 新 可 用 性 分 类 账 的 预算 消耗 值 ， 没 有 可 用 性 控制 ， 可 以 超出 预 
算 。 程 序 运行 之 后 不 需要 重建 可 用 性 控制 分 类 账 。 

@) 在 图 9.2.2-5 中 ， 录 入 完 参数 后 ， 按 〈F8》 键 执行 结果 如 下 : 

> 无 审批 步 又 的 承诺 结 转 : 

$ 无 会 话 处 理 的 结 转 如 图 9. 2.2-6 所 示 。 


财务 管理 范围 2800 日 期 
财 年 2016 时 间 
FYC 凭证 的 编号 12 模式 


交易 货币 计 未 清 金额 ， TCrcy | 值 类 型 文本 
40.00 CNY ”采购 订单 
10.00 10.00 “CNY ”采购 订单 


FMA 货币 计 未 清 金 额 | 
40.00 


图 9.2.2-6 


审批 步骤 、 无 会 话 处 理 的 ， 和 运行 结果 直接 生成 承诺 结 转 的 凭证 。 

2 有 会 话 处 理 的 结 

不 直接 进行 承诺 结 转 。 通 常 在 上 、 下 年 度 结 转 时 FM 科目 分 配 是 对 应 1:N， 并 在 重新 分 
配 FM 派生 策略 中 已 定义 。 在 结 转 承 诺 时 先生 成 处 理 清单 ， 类 似 如 图 9.2. 2-7 所 示 。 
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模式 
结 转 的 未 清 项 目 
储 证 编号 ，Rfitm | 科目.， 状态 ,科目 分 配 选择 | FMA 货币 计 未 清 金额 。 交易 货币 计 未 清 金额 TCrcy 
100 1 Coo 妆 1.00 1.00 CNY 
100 2 000 几 | 10.00 10.00 CNY 


图 9. 2.2-7 


在 1:N 情况 下 ， 出 现 了 “科目 分 配 选 择 ”， 在 图 9. 2. 2-7 中 ， 双 击 行 上 的 科目 分 配 选 择 
图 标 : 六， 出 现 弹 出 框 ， 如 图 9. 2. 2-8 所 示 。 


[BE 年 末 结 帐 : 未 清 项 目的 结 转 


ET 


B000-01-01 2800-2017-0 
B000-01-01 2300-2017-0 
6000-01-01 2800-2017-0 


图 9.2.2-8 


在 图 9. 2. 2-8 中 ， 选 择 确定 要 结 转 到 下 一 年 度 的 FM 科目 分 配 ， 然 后 双击 确定 行 ， 返 回 
到 清单 界面 ， 如 图 9. 2.2-9 所 示 。 


车 充 纤 胀 : 状 诗 大 与 扒 纤 并 
贸 慑 好 名 宁 了 上 遇 避 忆 册 可 直 昨 转 反 各 侈 缚 诗 选 反 


财务 管理 范围 2800 
财 年 2016 
FYC 凭证 的 编号 2 
结 转 的 未 清 项 目 
忆 角 E 冯 S 。 Riftm 科目 。 状态， 科目 分 本 选择 FMA 货币 计 未 清 全 阁 。 交易 伏 币 计 未 青 全 窜 
i :i100 1 Co 1.00 1.00 
100 2 Cog 办 10.00 10.00 


图 9.2.2-9 
在 图 9. 2.2-9 中 , “科目 分 配 选 择 ” 这 列 的 行 值 显示 为 绿色 勾 ， 说 明 结 转 下 一 年 的 FM 
科目 分 配 已 指定 ， 依 次 为 需要 指定 FM 科目 分 配 的 行 指定 下 一 年 度 的 FM 科目 分 配 ， 完 成 后 
选中 要 结 转 的 行 ， 单 击 构 震 弛 半 按钮 进行 结 转 承 诺 ， 清 单 如 图 9. 2.2-10 所 示 。 


日 志 : 未 清 项 目的 结 转 
优 证 编号 “RfItm 科目 .| 状态， 科目 分 本 选择 | FMA 货币 计 未 清 金额 。 交易 货币 计 未 清 金额 
100 Coa 光 1.00 1.00 


图 9.2.2-10 
> 带 审批 步骤 的 承诺 结 转 ; 


当 对 承 详 结 转 配置 为 带 审 批 步 又 结 转 时 ， 此 时 并 不 立即 执行 承诺 结 转 ， 而 是 生成 带 批准 
号 的 审批 表 清单 ， 由 后 续 审 批 完成 后 再 进行 结 转 ， 如 图 9. 2. 2-11 所 示 。 
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财务 管理 范围 2800 
财 年 


2016 带 审批 步骤 区 
FYC 凭证 的 编号 2 生成 一 个 带 时 化 和 批 | 
批号 1000000011 | 清单 ， 在 后 继 审 投 棕 作 完 


成 后 再 执行 承诺 的 结 转 


日 志 : 未 清 项 目的 结 转 请 求 


作证 编号 ”| RfItm | 科目 .| 状态 | 科目 分 配 选 择 | RMA 红 和 计 永光 交易 货币 计 未 清 金额 | TCrcy | 值 类 型 文本 

[ao | 证 ceo 1.00 CNY “资金 承诺 

100 2 GEEOG 10.00 10.00 | CNY “资金 际 诺 
图 9.2.2-11 


在 不 带 审 批 过 程 的 承诺 结 转 完成 后 ， 生 成 了 相应 的 承诺 结 转 任 证， 可 以 查看 结 转 赁 证 如 
9.2.2-12 所 示 。 


和 作证 概览 打开 | 口 各 是 | 侧 打 ED 江上 师 


会 计 凭 证 
凭证 编号 Fe 
4500017677 基金 官 | 


| NB 标准 采购 订单 YT 677 


付款 条 鼓 


付 趟 


会 计 年 度 更 改 赁 证 
FYC 从 证 编号 发 送 方 FY | 结 转 拟态 
1000000024 2016 


司 证 由 沁 账 
财务 管理 范围 2800 
年 度 承诺 项 目 2017 


参考 从 证 编号 | RfItm | 值 类 型 “| 金额 类 型 |Prd | 
14500017677 | 10 采购 订单 0100 
0 


C CyBkDN | 参考 作证 号 


交易 类 币 计 未 靖 金 额 | 
4500017677 


10.00 


上 年 度 承诺 消 
耗 转 出 减少 


下 年 度 承 诺 消 
耗 转 入 增加 


支付 预算 | 承诺 项 目 
10.00 6000-01-01 
本 10.00- 6000-01-01 
10.00 6000-01-01 


* | 结 转 层 次 | 和 
0 


10 采风 1J 单 0350 1 27017.01. 亲 


图 9. 2.2-12 


其 他 值 类 型 的 预算 承诺 消耗 结 转生 成 的 凭证 也 类 似 。 
注 ; 带 凭 证 链 的 承诺 结 转 操作 界面 基本 相同 ， 只 是 生成 的 结 转 承 诺 凭证 不 一 样 。 
5) FMJ_APP : 批准 承诺 结 转 等 审批 清单 


前 提 ， 当 对 承诺 ee 吉 转 时 ， 必 须 执行 本 事务 码 进 行 审批 ， 在 审批 完 
成 后 方 生成 承诺 结 转 赁 证。 操作 如 下 : 


0， 


共 游 磺 刁 红 阁 六 诅 以 
区 
财务 管理 范围 [E05 
发 送 方 会 计 年 度 3016 
下 
批号 1000000011 
1 a | 
品行 
司 用 性 控制 [Er ” 
图 9. 2.2-13 
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批准 批号 : 在 FMJ2 中 生成 的 待 审批 清单 的 审批 号 。 
可 用 性 控制 :与 FMJ2 中 此 参数 的 意义 一 样 。 


按 (F8〉 键 执行 ， 输入 结果 如 图 9. 2. 


2-14 所 示 。 


夫 汪 大 情 纤 区 的 兹 内 
国 | 怕 怕 | 品 守 囊 | 轩 | 仙 | 冉 忆 由 


村 % 喇 团 呈 最 [BE | S| 


批准 选择 : 清单 里 选中 要 审批 通过 的 行 ， 


诺 结 转 赁 证 ， 如 果 有 承诺 对 应 预算 的 结 转 ， 
拒绝 选择 : 清单 选中 审批 不 通过 的 行 ， 


财务 管理 范围 2800 日 期 
财 年 2016 时 间 
FYC 凭证 的 编号 2 
批号 1000000011 
批准 结 转 的 未 清 项 目 
凭证 编号 ， Rfltm 科目 .， 状态 | 科目 分 配 选 择 | 未 清 金 额 ， 未 清 金 额 TCrcy | 值 类 型 文本 | Ref.Org Un | 
100 Coo 1.00 1.00 CNY 资金 承诺 
100 2 Coco 10.00 10.00 “CNY ”资金 承诺 
图 9.2.2-14 


单 击 此 按钮 ， 即 完成 审批 。 审 批 完成 后 生成 承 
还 会 生成 预算 凭证 。 
单 击 此 按钮 ， 审 批 不 通过 。 


> 双 层 批准 过 程 : 如 图 9. 2.2-15 所 示 。 


| 到 笠 而 情 纤 玫 的 艇 由 
| 从 
财务 管理 范围 2800| 
发 送 方 会 计 年 度 |2016， 
| 开征 蝶 
批号 第 一 步 审批 , |100000001 引 加 


-+o 


确认 可 承诺 
疆 : 


EN 第 二 步 审批 ， 确 认 承 
诺 结 转 


对 应 的 预算 也 
进 往 控制 Sb 
回 测 试 运行 
可 用 性 控制 [X 检 查 
图 9. 2.2-15 
第 一 步 审批 ， 选 中 承诺 结 转 ， 按 〈F8》 键 执行 ， 如 图 9. 2. 2-16 所 洋 。 
天 六 斑 与 续 疼 及 郁 浴 
EW 号 
财务 管理 范围 2800 日 期 
财 年 2016 时 间 
FYC 凭证 的 编号 2 模式 
批号 1000000013 
批准 结 转 的 未 清 项 目 
屋 任 i 下 编号，Rftm | 科目 .| 状态 | 科目 分 本 选择 未 清 金额 | 交易 货币 计 未 清 金额 |TCrcy | 值 类 型 文本 
[ao ] Coo 1.00 1.00 ”CNY ”资金 承诺 
lo0 2 coo 10.00 10.00 ”CNY ”资金 承诺 
图 9.2.2-16 


在 图 9. 2.2-16 中 ， 选 择 审批 通过 的 行 ， 


单 击 “ 批 准 选择 ”完成 审批 。 


第 一 步 审 批 完成 后 ， 再 用 FMJ_APP 进行 第 二 次 审批 ， 在 第 二 次 审批 时 ， 批 准 层次 选中 
“承诺 预算 ”， 其 他 操作 与 第 一 步 审批 过 程 相 同 。 
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审批 完成 后 生成 的 承诺 结 转 赁 证 和 对 应 的 预算 凭证 类 似 如 图 9. 2.2-17 所 示 。 
基色 请 磅 : 县 示 枚 上 避让 2 于 


曼 回 局 忌 廊 国 且 | 和 全 计 任 i 
会 计 插 证 而 行 千 吉 转 的 承诺 ， 
作证 纺 呈 ID4 一 | 优 汪 闹 号 。 对象 类 型 文本 中 - 行 有 基金 计划 种 
0000000104 基 全 管理 任 证 序 ， 为 专项 年 度 预 
名 证 类 型 四 | 让 
1000000031 承诺 结 转 任 证 的 承诺 消耗 ， 在 案 向 
从 司 代码 1000000032 承诺 结 转 任 证 中 被 定义 为 有 承诺 消 
其 证 文本 0000000104 ”CO 承诺 NS 人 
货币 
起 于 
| 行 项 目 
优 …| 全 部 金额 | 原始 金额 ”| 基 要 本 
1 10.00 10.00 2800-2017-01 B000- 01- 01 280001 
Se 6000-01-01 280001 
图 9.2.2-17 
在 图 9.2.2-17 中 ， 双 击 “ 基 金管 理 任 证 ” ， 查 看 基金 管理 任 证 如 图 9. 2. 2-18 所 示 。 
| 奔 斌 瑟 忆 能 
倒 回 号 写 宇 | 加 人 | 彻 卫 有 罗 村 旬 喇 嘱 | 回国 选择 
和 任 证 日 记 账 
承诺 年 度 结 转生 成 
财务 管理 范围 2800 的 行 项 目 
上 年 度 承诺 项 目 2017 
参考 任 . “项 目 | 值 类 型 ”| 金额 类 型 “期 间 | FM 过 账 日 期 | ME | 易 守 划 | 姑 人 顾 目 “| 基金 中 心 | 
104 1 基金 承诺 0100 1 2016.01.01 10.00 00-2017-01 0-01-01 280001 
[04 基 鲍 承诺 0300 16 2016.12.31 10.00- CNY “2800-2017-01 00-01-01 280001 
104 基金 承诺 0350 1 2017.01.01 10.00 CNY Xx 2800-2017-01| /W6000-01-01 280001 
104 2 基金 承诺 0100 1 2016.01.01 10.00 CNY 6000-01-01 280001 
104 ”| ”| 到 多 承诺 0300 6 32061731 | O00 CY | 6000-01-01 |280001 
104 基金 承诺 0350 1 2017.01.01 10.00 CNY Xx | 6000-01-01 280001 
图 9. 2.2-18 
x \ 坟 十 3 = 
在 图 9. 2. 2-17 中 ,双击 “承诺 结 转 凭证 "， 查 看 承诺 结 转 凭证 如 图 9. 2.2-19 所 示 。 
旺 元 会 太 千 度 更 下 作证 
贸 虽 守 好 | 瑟 和 向 二 有 南 夺 二 用 国生 和 督 | 园 后 六 下 
FM 范围 : 2800 FYC 凭证 的 编号 : 
会 计 年 度 更 改 凭证 
FYC 人 证 编号 | 发 送 。 | 参考 作证 号 上 项 目 | DCat | 发 送 方 基金 中 心 | 发送 方 承诺 项 目 | 发 送 方 基金 程序 “| 撞 居 方 基金 中 心 ，| 接收 方 承诺 项 目 | 接收 方 基金 计 划 | 。 未 清 金 额 | 
1000000032 2016 104 1| 110 280001 6000-01-01 2800-2017-01 280001 6000-01-0E i 10.00 
图 9. 2. 2-19 


对 于 配置 案例 中 的 专项 年 度 预算 ， 其 对 应 的 预算 结 转 凭证 已 生成 ， 可 以 选中 行 ， 单 击 
“后 续 赁 证 ”按钮 ， I 吉 转 生成 的 凭证 ， 如 图 9. 2. 2-20 所 示 。 


会 计 和 凭证 
作证 纺 呈 对 象 类 型 文本 


[200000002528002017 | BCS 分 录 任 证 
100000002528002017 BCS 更 改作 证 
100000035528002016 BCS 更 改 任 证 


图 9. 2.2-20 


双击 BCS 分 录 凭证 行 ， 可 以 查看 生成 的 预算 凭证 ， 如 图 9. 2.2-21 所 示 。 

Ce 吉 转 

当 发 生 已 结 转 的 预算 承诺 消耗 有 错误 时 ， 可 以 用 FMJ3 进行 撤销 ， 冲 回 之 前 的 承诺 结 转 
和 对 应 预算 结 转 。 其 操作 界面 与 FMJ2 类 同 ， 这 里 不 再 重 述 
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处 理 
BCS 信 类 型 
预算 类 别 


2000000025| 
车 转 - 
吧 


状态 
总 发 送 方 
总 接收 方 
版 本 


代 证 日 期 


| 已 过 账 | “文档 年 度 2017 
110. 00 lexr | 
|10. 00 cn | 
[| 发 送 方 年 [2016 
“12017. 09， 承诺 结 转 对 应 预算 也 结 转 ， 生 成 预 区 
算 结 转 赁 证， 形成 两 行 ， 上 年 度 的 
减少 和 本 年 度 的 增加 。 基 金 赁 证 处 


理 为 : COVR 结 转 


T280001 
280001 


6000- -01 01 2800 2017- 01 Y001 207 
6000-01-01 2800-2017-01 Y001 2016 


7) FMJ_DISPLAY: 显示 承诺 


略 。 
9. 2.3 剩余 预 


1) FMMPPCLO : 


算 的 结 
剩余 预算 传输 过 账 


吉 转 的 任 


图 


9 2.2=21 


志 证 清单 


用 于 在 年 底 前 将 尚 有 剩余 预算 FM 科目 地 址 转移 到 其 他 预算 FM 科目 地 址 或 其 他 预算 类 型 ， 


其 作用 主要 是 转移 、 分 配 、 


9.2.3-1 所 示 。 


财务 管理 范围 
预算 类 别 


圆 到 


平衡 剩余 预算 。 它 作为 一 个 可 选 的 功能 使 用 ， 不 是 必需 


口舌 算 地 址 
加 有 效 性 控制 数据 
加 控制 对 象 
〇 自动 补 进 组 
口 手工 覆盖 组 


有 效 性 控制 分 类 账 


补 进 组 


FM 科目 分 配 的 限制 


基金 

预算 期 间 
基金 中 心 
承诺 项 目 
基金 计划 


虹 


[2800-2017-01 | 到 


EEEE 


[仿照 属 性 的 限制 
EE 


多 重 选择 FM 科目 分 配 


] 变 式 名 称 


计算 基数 


关键 值 
再 评估 (%) 
口 仅 负 预算 


凭证 设置 


Z2_Y001_ANNUL 
100.00 | 


凭证 类 型 Y999 


发 送 方 预算 类 型 
发 送 者 期 间 


凭证 日 期 


YO01 措 届 者 和 类型 


四 


名 接收 者 期 间 
口 分 醒 代 码 


世 附加 数据 


2017. 01. 01 


Y001 


er 


列 斌 模式 
回 明细 清单 

回 有 效 性 控制 对 象 / 材 盖 组 内 的 支票 转 由 
口 每 个 有 效 性 控制 对 象 / 材 盖 组 的 分 组 设置 


四 
布局 


区 


每 个 预算 地 址 的 分 组 设置 


图 9.2.3-1 


需 步 又 。 


操作 如 
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使 用 前 提 : 重 分 配 FM 科目 派生 策略 已 配置 好 (结算 操作 PCLO) ， 关 键 统计 指标 已 维护 好 。 
按 《〈F8》 键 运行 ， 生 成 了 预算 传输 转移 ， 输 出 结果 如 网 9. 2. 3-2 所 示 。 


预先 结算 : 转账 剩余 预算 


基金 管理 范围 2800 预算 类 别 


付款 
接收 方 
六 六 六 六 六 六 玉 六 六 版 本 000 水 炒米 炒米 炒米 冰 亲 会 计 年 度 2016 
水 炒米 炒米 米 米 六 六 会计 年 度 2016 六 六 六 六 六 六 六 六 六 期 间 012 
| 六 六 六 六 六 六 六 六 六 期间 012 再 评估 (%) 100.00 
结果 凭证 清单 
”类 型 钴 证 编号 ”“| 行 项 目 | 基金 基金 中 心 | 承诺 项 目 | 基金 计划 | BP | 预算 类 别 处 理 | 类 型 本币 金额 | 附加 行 
DO #000000001 000001 280001 6000-01-01 2800-2017-01 9F SEND Y001 100.00 
000002 280001 6000-01-01 2800-2017-01 9F RECV Y001 100.00 
图 9.2.3-2 


2) FMMPCOVRN: 剩余 预算 的 结 转 

前 面 已 讲 过 ， 对 本 年 度 尚 未 用 完 的 预算 需要 在 下 年 使 用 ， 可 以 结 转 到 下 一 年 度 。 比 如 本 
配置 案例 中 针对 专项 年 度 预算 ， 由 于 执行 延期 ， 可 能 会 在 下 一 年 度 执 行 ， 因 此 需要 把 剩余 的 
预算 转 到 下 一 年 度 。 操 作 如 图 9. 2. 3-3 所 示 。 


财务 管理 范围 2800 
有 a 算 类 别 [en] 到 | | [对] 


版 本 【1) fo |] 


会 计 年 度 El 上 区 现 全 有 效 年 度 | 


回 有 效 性 控制 数据 有 郊 性 控制 分 类 账 @ |X1 年 度 项 目 预 算 ( 付 载 ) ”| 
回 控制 对 象 
〇 自动 补 进 组 

中 手工 补 进 组 


补 进 组 
补 进 组 _  ” ”| 到 | | 3 
EL L 
革 人 © — 到 [ 

预算 期 间 Dy 

a I | 
承诺 项 目 TEN | 到 
基 多 支持 的 项目 计划 2800-2017-01 | 到 


四 四 如 


| 
区 次 重 选择 FM 科目 分 配 | 变 式 名 称 | 


关键 值 22_ YO01_ANNUL 【4) 


任 证 类 型 Y999 凭证 日 期 2017. 01. 01 


发 疾 方 预 疝 类 型 @ 了 001 | 接收 者 预算 类 型 
发 送 者 其 间 [9 


了 001 
回 搞 收 者 期 间 IE 
T 


字 附加 数据 i 


面 处 理 选项 
处 理 选 项 


测试 模式 (7) 区 | 弄 二 运行 


四 明 凶 清单 布局 | | 
口 每 个 有 效 性 控制 叶 多 /项 盖 组 的 分 组 设置 
3 


分 组 设置 


器] 使 用 并 行 处 理 
,并行 处 理 
并 行 处 理 
条 重任 务 数 10 


图 9.2.3-3 
424 


QD 指定 剩余 预算 结 转 的 预算 类 别 、 版 本 、 年 度 等 。 

@) 指定 限制 结 转 的 FM 科目 分 配 类 型 : 可 按照 预算 地 址 和 控制 对 象 地 址 来 限制 。 

(3) 限制 要 结 转 的 FM 账户 分 配 要 素 的 范围 值 。 

二 关键 值 : 指定 剩余 预算 结 转 时 用 于 计算 的 关键 指标 。 注 意 前 面 结 转 的 预算 类 别 、 版 
本 等 不 要 与 关键 指标 中 定义 预算 类 别 版 本 有 冲突 。 

(3) 指定 生成 的 剩余 预算 结 转 的 凭证 类 型 、 凭 证 日 期 、 发 送 方 和 接收 方 的 预算 类 型 、 发 
送 方 和 接收 方 的 期 间 。 

@ 附加 数据 : 单 击 可 录入 剩余 预算 结 转 凭证 的 抬头 文本 等 相关 信息 。 

Q@ 测试 模式 : 

空 : 正式 更 新 运行 。 

X: 有 可 用 性 控制 检查 的 测试 运行 。 

Y: 无 可 用 性 控制 检查 的 测试 运行 。 


在 图 9.2.3-3 中 ,录入 完成 后 ， 按 〈F8〉 键 执行 预算 结 转 ， 输 出 结果 如 图 9. 2.3-4 
所 示 。 


结 转 剩余 预算 


基金 管理 范围 


2800 预算 类 别 
接收 方 
本 本 六 六 玉 术 下 本 本 会 计 年 度 2016 本 本 本 本 本 未 本 本 未 期间 
5 5533 期间 012 剩余 预算 结 转 PM 科 目 分 配 
a 不 < 
模式 测试 运行 (无 数据 库 更 新 ) | 为 1:1 的 结果 
二 一 口 
关键 指标 ZZ Y001 ANNUL 
结果 凭证 清单 
类 型 | 任 证 编号 | 任 证 编号 | 行 项 目 。| 基 .。 基金 中 心 | 承诺 项 目 。 “| 基金 计划 | BP 预算 类 别 处 理 。 “ 类 型 |， 以 本 币 计 的 金额 | 附加 行 
口 #000000001 #000000001 | 000002 280001 6000-01-01 2800-2017-01 9F CORV Y001 119,979.00 
CORV 邓 - 119,979.00 
OD #000000001 #000000001 | 000001 280001 6000-01-01 2800-2017-01 9F COSD Y001 119,979.00 回 
CoSD 0 日 119.979.00 
二 | " 239,958.00 
图 9. 2.3-4 


> 有 重 分 配 FM 科目 派生 策略 或 FM 科目 分 配 1:N 的 结 转 如 图 9.2.3-5 所 示 。 
结 转 剩余 预算 


基金 管理 范围 2800 预算 类 别 

发 送 方 接收 方 
*xrxssssx 会 计 年 度 2016 下 年 度 的 输入 ， 由 上 年 度 
cc o2 LLN 的 拆 分 转 入 。 黄 拆 分 
Se 测试 运行 (无 数 所 应 规则 及 比例 ， 由 第 分 配 派 


ZZ Y001 ANNUL 


证 


生 策 略 的 规则 决定 
结果 凭证 清单 


类 型 | 赁 证 编号 | 作证 编号 “| 行 项 目 | 旦 金 中 心 | 承诺 项 目 。 ”| 基金 计划 
口 J #000000001 #000000001 000002 |280001 6000-01-01 


| 预算 类 别 | 预算 过 程 “| 类 型 “2 以 本 市 计 的 金额 | 附 力 
Yo01 


2800-2017-01 9F CORV 35,993.70 
OO #000000001 #000000001 000003 |280002 6000-01-01 2800-2017-01 9F Y001 35,993.70 | 
OO #000000001 #000000001 000004 | 280003 6000-01-01 2800-2017-01 9F Y001 47,991.60 

CORV 加 119,979.00 
口 #000000001 #000000001 000001 | 280001 6000-01-01 2800-2017-01 9F cosp Yool RE 
CoD 0 6 7 下 
互 上 年 度 转 出 : 100% 亿 "= 239,958.00 
图 9.2.3-5 


正式 运行 后 生成 的 剩余 预算 结 转 凭证 如 图 9. 2. 3-6 所 示 。 
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二 表 头 | _ 附 加 数据 


作证 00000027 。 。 拓 已 过 区 | ” 文 凡 年 度 [2017| 财务 管理 
处 理 总 发 送 方 119, 979. 00 lewr¥ | 
BCS 值 类 型 预算 总 接收 方 119, 979. 00 ICNY | 
预算 类 别 付款 版 本 [0 |] 发 送 方 年 [2016] 
任 i 证 类 型 Y999 凭证 日 期 |2017.01.01| 接收 方 年 [2ol7| 
文档 族 1000000013 
“期 间 | 


图 | 旬 | 写 | 硬 | 磺 [ 量 中 区 | 到 由 台 | 国 ,加 ,| 本] 男 ] 


任 证 行 “| -/+ | 基金 中 心 | 承诺 项 目 | 基金 计划 | 类 型 | 则 年 | 金额 (CNY) | 金额 (CNY) 本币 | DK _ 队 用户 记录 字段 
000001 - 280001 6000-01-01 2800-2017-01 Y001 2016 119,979.00 119,979.00 CNY 
000002 + 280001 6000-01-01 2800-2017-01 Y001 2017 35,993.70 35,993.70 CNY 
000003 + 280002 6000-01-01 2800-2017-01 Y001 2017 35,993.70 35,993.70 CNY 
000004 + 280003 6000-01-01 2800-2017-01 Y001 2017 47,991.60 47,991.60 CNY 
图 9. 2.3-6 


9.3 FM 年 结 操作 的 增强 


9.3.1 重 分 配 FM 科目 派生 策略 的 增强 


SAP ERP 系统 提供 了 BADI: FM_FYC_DERIVE 来 提供 对 重 分 配 FM 科目 派生 策略 的 增 
强 使 用 ， 其 主要 提供 以 下 方法 : 
> COPY: Fill Additional Fields for Derivation。 可 以 根据 系统 数据 来 修改 派生 策略 推导 执行 前 
的 数据 ， 并 填写 用 户 自 定义 扩展 字段 数据 以 供 在 推导 步 又 中 使 用 ， 如 图 9. 3. 1-1 所 示 。 


类 接口 [EL IEIUEYC DERIYE ”| 已 实现 /活动 


Importing 
_SENDER_YEAR Importing 
_RECEIVER_ YEAR Importing 
_ACTIVITY Importin 
F SOURCE FIELDS 


FH_CCF_SYEAR 
FN_CCF_RYEAR 
FN_FYC PROCESS 
IFN FYC DERIVATIO. 


LACTIVITY: 结算 操作 处 理 过 程 。 

I_F_SOURCE_FIELDS: 初始 来 源 数据 。 

C_F_FMYC: 目标 的 派生 规则 推导 初始 源 数据 ， 双 击 其 结构 类 型 “FMYC”， 可 以 在 CI_ 
FMYC 结构 中 扩展 用 户 自 定 义 字 段 ， 可 在 派生 规则 步骤 中 进行 推导 ， 如 网 9. 3. 1-2 所 示 。 


结构 巩 和 所 “| 激活 

提交 过 [天 全 管理 中 结 卫 操 作 的 和 结 购 ”用 于 推导 使 用 的 用 户 自 定义 扩展 字 民 - 

二 属性 条 目 帮 助 /检查 从 市/ 数量 字段 | 

加 上 四国 国 国 [ 国 回回 四 三 秆 到 | 48 / 53 

i | 键入 方法 | 组 件 类 型 数据 类 型 。 “| 长度 “小 数位 “简短 描述 
.INCLIDE 1 类 型 ”br mnYc 也 0 0 生 分 本 派生 策略 的 增强 扩 
zzZUETIELD1 人 ™ CHAR20 CHAR 20 DQ 字 行 20 
ZzUFEIELD2 1 类 型 v CHAR4O CHAR 40 各 长 度 为 40 的 字符 型 字段 


图 9.3.1-2 
426 


> DERIVE: Derivation Step as Enhancement。 重 分 配 FM 科目 派生 策略 中 的 增强 步骤 指 
定 ， 类 似 FM 科目 分 配 派 生 策 略 中 的 增强 步 又。 通过 增强 步骤 使 用 用 户 自 定义 逻辑 来 
推导 目标 字段 值 ， 如 图 9. 3. 1-3 所 示 。 


类 接口 [ZCL_IW_ _FN_FYC_ DERIVYE | 已 实现 / 活动 


属性 接口 kK 友 元 长 属 尼 AE 类型 别名 | 


方法 参数 DERITE 
结论” 由 山 ;” | 和 鱼 | 图 | 靶 司 | | 使 用 用 户 当 辑 来 修改 推 
参数 | 类 型 ” “| 情 ..… 可 选 | 键入 方法 | 导 步 骤 中 目标 字段 的 值 止 
I_ENVYIRONMENT Importing [| 站 Type 

I_STEP_ID Importng 上 口 口 Type 加 


| I_FMYC_SOURCE Importing 上 口 | 口 Type 
E_FMYC TARGET Exportng | 口 | 门 Type 
E FIG EXIT ACTIVE Exporting ,DD Type 


图 9.3. 1-3 


LSTFEP_ID: 推导 增强 步骤 中 用 户 自 定 义 的 步骤 编号 。 

LFMYC_SOURCE : 推导 增强 步骤 中 定义 的 源 字段 值 。 

E_FMYC_TARGET: 推导 增强 步 又 中 使 用 用 户 逻 辑 修 改 目 标 字 段 的 值 。 

EFE_FLG_EXIT_ACTIVE: E_FMYC_TARGET 中 目标 字段 值 修改 成 功 后 ， 标 识 为 “X 7" ， 反 

之 清空 。 

> RETURN_MESSAGE. Additional Return Parameters。 对 重 分 配 FM 科目 派生 策略 执行 后 
的 结果 进行 检查 ， 并 根据 用 户 的 逻辑 检查 后 ， 返 回 一 个 检查 结果 的 消息 。 如 果 消 息 
中 包含 错误 类 (类 型 为 E), 会 阻止 后 续 操作 的 继续 执行 ， 如 图 9. 3. 1-4 所 示 。 


类 接口 JzcL_IN FN FYC DERIVE | 已 实现 /活动 
届 性 kK 接 日 kK 不 元 KK 民 入 A ka kM | 
根据 推导 结果 源 字段 和 目标 字段 进 
行 检 查 ， 并 对 检查 结果 返回 的 消息 
写 入 到 参 数 E P RETURN 中 


方法 基数 [RETURN NESSAGE 
和 填 靶 由 名 


portin 1 癌 Type FMFYC_T_FMYC I 
EFREURN Exportng [) [| Type BAPIRET2 可 
图 9. 3. 1-4 


9.3.2 未 清 预 算 承 诺 消 耗 的 结 转 增强 


在 预算 承诺 消耗 的 结 转 过 程 中 ，SAP 系统 主要 提供 了 以 下 增强 供用 户 使 用 。 
1) FM_CCF_REFINE :Individual Carryforward Rules for Commitment Carryforward。 承 诺 结 
转 的 单个 结 转 规 则 。 该 BADI 主要 提供 以 下 方法 : 
> FILTER_OPEN_ITEMS. FM Commitment Carryforward : Open Item Filter。 提 供用 户 逻 辑 
筛选 去 除 不 需要 的 预算 承诺 消耗 行 项 目 ， 如 在 FM 范围 内 定义 了 可 承诺 结 转 的 值 类 
型 ， 但 各 公司 代码 业务 情况 不 一 样 ， 要 按照 公司 代码 去 除 不 需 结 转 的 承诺 消耗 ， 如 
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图 9. 3.2-1 所 示 。 


类 接口 [ZCL_IW _FM_CCF_REFINE | 已 实现 / 活动 


和 牛 讼 网 人 而 | | 阜 T a LAL | 
I_F_ FMIOL Importing 口 H 记 国志 各 尖 决定 是 否 排 除 结 | 
I_F FMIFIIT i 口 」 1 转 或 报错 消息 | 
E_NO_CF Exporting Mr lye FN_NOCE | 
[EF MESSAGE Exporting | 口 | 口 Type BAPIRET2 | 


网 9.3.2-1 


E_NO_CF: 当 被 赋值 为 “X” 时 ， 代 表 该 行 未 清 预算 承诺 消耗 的 结 转 将 不 执行 。 
E_F_MESSAGE: 可 以 通过 对 此 参数 赋值 用 户 逻 辑 判 断后 提示 消息 ， 此 消息 会 返回 到 用 
户 结 转 承 诺 的 操作 界面 上 。 当 下 _NO_CF 为 空 时 ， 此 参数 被 赋值 了 错误 类 型 (E) 的 消息 ， 
将 阻止 后 续 的 承诺 结 转 进 行 。 
> USERDIM_CHANGE: FM Commitment Carryforward: Change Customer-Specific Field。 使 
用 用 户 逻 辑 填 入 结 转 凭证 中 字段 USERDIM (客户 维度 ) 的 值 ， 如 图 9. 3.2-2 所 示 。 


类 接口 [2CL_IN FM CCF_REFINE | 已 实现 /活动 
属性 “接口 上 【属性 6 方 要 事件 /类 到 “别名 | 

方法 参数 [USERDIN CHANGE 
IK 咱 根 据 结 转 的 承诺 数据 ， 使 用 用 户 | 
参数 国 逻 辑 填 和 字段 C USERDIM 的 值 。 
I_F_FMIOL Im 该 字段 为 用 户 维 度 

I_F_FMIFIIT _Importin. UD yl Type FMIFIIT 
[mT Changng 回 口 Type FH_USERDIN 

图 9. 3.2-2 


2) FM_CCF_SET_STATISTIC. Setting the Statistics Indicator for the data records generated 
with Commit ment Carryforward。 设 置 承诺 结 转 的 统计 记 账 标识 ， 如 图 9. 3. 2-3 所 示 。 


志 属 性 /接口 点 元 

方法 多 数 让 
了 芋 NE | 
[EE 闫 型 。 | 传 .… 司 选 钥 亲人 下 省 从 
| ELT_ WEL Importing [EE 辑 来 决 定 生成 和 结 转 承 诺 

I_RYEAR Importing 癌 口 TH 凭证 是 否 为 统计 性 记 账 

I_SYEAR Importing NT _EGJEHR 

I_F_FINIOI Importing 口 | 国 Type FNMIOI 
I_F_FMIFIIT Importing 口 MM Type FMIFIIT 

E FLG RSTATS Exporing 门口 Tpe EFELD 

E FLG ssTATS Exporting 上 口 DD Type KFELD 


图 9.3.2-3 


3) FM_CCF_APPLIC_CUST: FM Commitment Carryforward: Downstream Applications。 承 
结 转 的 用 户 扩展 使 用 。 主 要 用 于 用 户 扩 展 的 结 转 凭证 检查 和 结 转 凭证 生成 过 程 中 用 户 自 定 
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义 表 数据 写 和 人 。 主 要 如 下 : 
> CHECK : Transfer Data and Check。 提 供 对 结 转 承 诺 凭证 生成 的 检查 ， 并 将 检查 结果 写 
入 并 返回 到 输出 列表 中 ， 如 果 检 查 结果 中 有 错误 消息 ， 则 将 阻止 结 转 承诺 凭证 生成 。 
在 非 测 试 运行 的 情况 下 可 以 将 生成 凭证 的 数据 传输 到 内 存 以 供 POST 结 转 承诺 凭证 时 
读 取 使 用 。 详 细 如 图 9. 3. 2-4 所 示 。 


属性 [接口 『 友 元 上 属性 


个 车 有 swt 入 RETURN ” 国 
蔡 数 
I_F_CNTRL_DATA 


口 Type IFW_CCOF_CNTRL_D. 
口 Type IFW CCF_DOC DATA 
Exporting [| [| Type EAPIRET2 T_FNM 


LF DOC DATA 
_T_RETIURN 


图 9. 3.2-4 
> POST: 提供 将 承诺 结 转 数据 及 相关 信息 写 入 到 用 户 自 定义 的 表 中 。 详 细 如 图 9. 3. 2. 5 
所 示 。 
方法 参数 POST 
对 ” 放 上 哆 ” 山 \ 侦 | 图 | 攻 屋 | 悦 国 网 | 
参数 类 型 | 传 .….| 可 选 键入 方法 | 关联 类 型 上 
TORENTRISDETR Importin.. 站 |. DD Type EEC CT 和 RE 二 下 二 
TreoOoTe DTe _Importin. 口 | 口 Type IFN_CCF_POST DA.. 
图 9.3.2-5 


I_F_CNTRL_DATA : 其 中 字段 FLG_TEST 标识 是 否 为 测试 运行 。 

IL_F_POST_DATA: 在 正式 运行 的 情况 下 ， 其 结构 包含 结 转 承 诺 凭 证 号 和 被 冲销 的 结 转 
承诺 凭证 (如果 用 FMJ3 冲销 时 ) ， 可 以 通过 取出 CHECK 方法 中 传 到 内 存 的 承诺 凭证 值 来 写 
和 人 到 用 户 自 定义 的 表 中 。 

4) FMBCCF_ENTRY_DOC: Changing budget entry doc for carry forward of commitments。 提 
供 对 承诺 结 转 及 对 应 预算 也 结 转 的 情况 下 ， 根 据 传人 承诺 结 转 和 预算 结 转 的 数据 ， 对 生成 的 
结 转 预算 凭证 进行 用 户 逻 辑 的 修改 ， 如 预算 类 型 。 其 主要 提供 以 下 方法 : 

> CHANGE_DOCUMENT: 修改 承诺 结 转 时 生成 的 预算 结 转 凭 证 ， 如 图 9. 3. 2-6 所 示 。 


属性 [接口 [ 友 元 /属性 A 方法 计 ( 事件 /类 型 [别名 
方法 参数 [CHANGE_DOCUNENT 
允许 由 如 图 | 国民 屋 | 心 国史 | 
| 条 数 类 型 | 传 … 可 选 键入 方法 | 关联 类 型 出 
上 _CCF_DATA _Importin 口 | 回 Type IFM_CCF_BUDGET_DATA 
I_BUDGET_ENTRY_DOC_HEADER Importin. 口 半 Type FJIED_S_HEADER 
I_BUDGET_ENTRY_DOC_SENDER Importin. 口 | M Type FNED_S_LINE 
I_BUDGET_ENTRY_DOC_RECEIVER Importin. 口 轩 Type FNMED_S_LINE 
C_HEADER_CUSTONM_FIELDS Changing 口 口 Type FMBECFF_S_BADI_ED_HEADER_D.. 
C_SENDER_CUSTONM_FIELDS Changing 口 口 Type FMECFF_S_BADI_ED_ITENM_ DATA 
C_RECEIVER_CUSTONM_FIELDS Changing 口 口 Type FMBECFF_S_BADI_ED_ITENM DATA 
C_AMOUNT_LCURR Changing [DD] DOD Type FN_FEBTR 
C_AMOUNT_TCURR Changing [] [DD Type FN_TRBTR 

图 9.3.2-6 
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L_CCF_DATA: 结 转 的 承诺 凭证 数据 。 

I_BUDGET_ENTRY_DOC_HEADER: 传人 的 结 转 预算 凭证 抬头 数据 。 

1_BUDGET_ENTRY_DOC_SENDER: 传人 的 结 转 发 送 方 预算 凭证 数据 。 

I_BUDGET_ENTRY_DOC_RECEIVER: 传人 的 结 转 接收 方 预算 凭证 数据 。 

C_HEADER_CUSTOM_FIELDS: 用 户 可 修改 预算 凭证 抬头 字段 。 可 在 这 里 修改 相应 字段 
的 值 ， 如 凭证 抬头 文本 、 和 凭证 类 型 等 。 

C_SENDER_CUSTOM_FIELDS: 用 户 可 修改 预算 凭证 发 送 方 的 预算 数据 。 可 在 这 里 修改 
其 预算 类 型 、 行 项 目 文本 、 记 账 期 间 等 字段 。 

C_RECEIVER_CUSTOM_FIELDS: 用 户 可 修改 预算 凭证 接收 方 的 预算 数据 。 可 在 这 里 修 
改 其 预算 类 型 、 行 项 目 文本 、 记 账 期 间 等 字段 。 

C_AMOUNT_LCURR : 预算 凭证 行 的 本 位 币 金 额 。 

C_AMOUNT_TCURR : 预算 凭证 行 的 交易 币 金 额 。 
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第 10 瘟 基金 会 计 的 现金 控制 


在 基金 会 计 中 ，SAP ERP 系统 提供 了 现金 控制 的 功能 ， 其 控制 方法 及 原理 类 似 于 PSM- 
FMB-BCS 模块 的 可 用 性 控制 分 类 账 ， 其 业务 控制 点 主要 针对 现金 余额 控制 ， 如 图 10-1 
所 示 。 


银行 科目 : 1002XXXX 
基金: 280001 
预算 期 间 : 01 

收入 金额 : 1000.00 


现金 控制 分 类 账 数据 源 对 应 及 饰 选 : 
令 定 义 数据 源 的 分 类 账 

BADI. FMCCAVC_ ENTRY_FILTER, 
增强 决定 是 否 记 入 现金 控制 分 类 账 


钢 全 榨 制 \ 事 | 
对 象 地 址 | 


科目 : 1002XXXX 
基金 ， 280001 
预算 期 间 : 03 
现金 : 


借方 收入 1000.00 


容 差 检查 : 

争 不 同 地 址 的 容 差 派生 不 同 容 差 参数 
争 容 差 参 数控 制 消息 的 产生 : 不 处 理 ， 
提示 ， 警 告 ， 报 错 


图 10-1 


> 现金 、 银 行 科 目 借方 记 账 形成 了 现金 控制 分 类 账 收 入 源 ， 贷 方 记 账 形成 了 现金 控制 
分 类 账 的 支出 源 ， 两 者 抵 减 后 形成 现金 控制 的 可 用 金额 。 

> 实际 上 PSM-FA (Public Sector Management -Fund Accounting) 模块 下 的 现金 控制 可 以 
单独 在 没有 激活 PSM-FM 的 情况 下 使 用 ， 在 这 种 情况 下 对 相应 的 账户 分 配 要 素 的 值 除 
了 手工 录入 外 还 可 以 通过 会 计 和 凭证 的 替代 功能 来 生成 。 在 激活 PSM-FM 模块 时 ， 可 以 
用 FM 科目 分 配 派生 策略 来 指定 基金 、 预 算 期 间 、 功 能 范围 这 些 账户 分 配 要 素 的 值 ， 或 
者 会 计 赁 证 替代 功能 和 FM 科目 分 配 派生 策略 两 者 配合 一 起 来 使 用 。 男 外 还 可 以 使 用 本 
凭证 的 校 验 功能 来 检查 录入 的 账户 分 配 要 素 值 是 否 正确 并 符合 业务 需求 规定 。 

> 现金 、 银 行 科 目 记 账 时 ， 记 账 到 不 同类 型 的 分 类 账 上 ， 其 向 现金 控制 分 类 账 提 供 的 
初始 控制 地 址 并 不 一 样 ， 目 前 有 三 种 FI 分 类 账 ， 
人 FAGLFLEXT: 提供 按照 科目 作为 控制 地 址 ， 来 进行 现金 余额 的 控制 。 比 如 典型 的 

0L 主导 分 类 账 。 
人 FMGLFLEXT: 提供 按照 科目 、 基 金 、 准 予 、 功 能 范围 ， 来 进行 现金 余额 的 控制 。 
> PSGLFLEXT: 提供 按照 科目 、 基 金 、 预 算 期 间 (RBUDGET_PD)、 准 予 、 功 能 范 
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围 ， 来 进行 现金 余额 的 控制 。 
实际 上 这 三 者 的 差别 可 以 通过 查看 三 张 表 结 构 中 的 字段 来 区 分 。 针 对 企业 需求 ， 决 定 启 
用 哪个 或 多 个 不 同类 型 的 分 类 账 。 
> 由 丙 的 分 类 账 向 现金 控制 分 类 账 提 供 初始 的 现金 控制 对 象 地 址 。 对 初始 现金 控制 对 
象 地 址 的 生成 ， 如 有 需要 也 可 以 使 用 BADI: MOVE_SOURCE_TO_AVC， 来 增强 初始 


控制 对 象 地 址 。 
> 对 初始 现金 控制 对 象 地 址 ， 可 以 使 用 控制 对 象 派 生 策 略 ， 形 成 1:1 或 1:N 关系 的 控 
制 对 象 地 址 。 


瀛 根据 1:1 或 1:N 的 关系 ， 对 现金 控制 可 以 做 到 按 单一 科目 还 是 整体 现金 银行 科 
目 来 控制 ， 按 单个 现金 来 源 (通过 基金 来 区 分 ) 还 是 多 个 来 源 进行 控制 ， 按 
月 度 、 季 度 或 年 度 来 进行 控制 等 。 完 全 可 以 根据 业务 需求 来 制定 相应 的 派生 
策略 。 

$ 现金 控制 对 象 地 址 是 索引 类 地 址 ， 即 系统 会 自动 记录 初始 地 址 和 控制 地 址 的 对 
应 关系 ,派生 策略 在 年 度 内 只 有 对 应 关系 生成 的 第 一 次 起 作用 ,一 旦 两 者 对 应 
关系 存在 ， 系 统 直 接 使 用 初始 地 址 对 应 的 控制 地 址 ， 派 生 策略 不 再 起 作用 。 因 
此 在 控制 地 址 存在 索引 关系 的 情况 下 修改 了 控制 地 址 的 派生 规则 ， 必 须 重建 控 
制 分 类 账 。 

> 现金 控制 分 类 账 接 收 到 由 瑞 分 类 账 提 供 的 现金 收 、 文 的 记 账 时 ， 须 指定 其 数据 来 源 ， 

即 来 源 于 哪个 FT 分 类 账 。 一 个 现金 控制 分 类 账 只 能 接收 一 个 FT 分 类 账 。 对 来 自 本 

的 现金 收 、 支 记 账 ， 还 可 以 使 用 BADI: FMCCAVC_ENTRY_FILTER 来 增强 决定 现金 

科目 的 收 、 文 记 账 是 否 记 录 更 新 到 现金 控制 分 类 账 。 没 有 记录 到 现金 控制 分 类 账 的 

数据 ， 不 参与 现金 控制 分 类 账 的 可 用 性 控制 。 

> 除 系统 提供 的 标准 9P 现金 控制 分 类 账 外 ， 还 可 以 使 用 一 个 或 多 个 其 他 自 定 义 的 现金 

控制 分 类 账 ， 来 达到 平行 控制 现金 的 需求 。 例 如 一 方面 要 求 现金 余额 不 能 为 负 ， 同 

时 还 想 要 按照 现金 的 来 源 和 期 间 来 控制 现金 的 支出 金额 ， 则 可 以 设 定 两 个 现金 控制 

分 类 账 进行 控制 。 

> 现金 控制 分 类 账 按照 控制 地 址 收集 了 现金 收 、 支 后 ， 形 成 了 其 可 用 的 余额 ， 可 以 根 

据 不 同 的 控制 地 址 使 用 不 同 的 容 差 参数 ， 来 决定 现金 控制 分 类 账 产生 相应 的 检查 消 

息 ， 比 如 按 百分比 的 阶梯 提示 、 警 告 、 报 错 或 不 处 理 ， 对 警告 消息 产生 时 ， 可 以 指 

定 发 送 邮 件 通知 。 


10.1 现金 控制 业务 需求 


在 实施 SAP ECC 时 ， 财 务 顾问 经 常 遇 到 的 一 个 用 户 需 求 就 是 ， 在 SAP 中 能 不 能 控制 现 
金 的 支出 ， 比 如 根据 用 户 编制 的 现金 支出 计划 (或 者 叫 预算 )， 对 超出 的 现金 支出 预算 的 部 
分 ,不 给 予 支 付 。 男 外 还 有 一 些 要 求 现金 余额 不 能 为 负数 的 简单 要 求 。 对 这 类 需求 ， 可 以 用 
基金 会 计 下 的 现金 控制 模块 (PSM-FA-CC) 来 完成 。 针 对 这 类 需求 ， 简 单 分 析 如 下 : 
> 根据 实际 业务 需求 ， 按 月 编制 的 现金 (广义 上 的 ,包含 银行 存款 ) 在 区 分 资金 来 
源 、 使 用 方向 等 需求 上 制定 的 现金 支付 预算 清单 ， 要 求 在 实际 支付 上 使 用 预算 来 
控制 。 
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> 区 分 来 源 、 使 用 方向 等 的 每 个 资金 账户 余额 应 该 不 为 负 ， 即 不 能 超支 。 
针对 两 类 需求 ， 可 以 根据 现金 控制 的 功能 来 实现 。 对 仅 需 账户 (现金 银行 科目 ) 余额 
不 能 为 负 的 ， 可 以 使 用 FAGLFLEXT 类 型 的 分 类 账 为 数据 源 ， 对 仅 需 资金 来 源 、 专 项 使 用 方 
向 的 现金 ， 可 以 使 用 FMGLFLEXT 类 型 的 分 类 账 为 数据 源 ， 并 使 用 基金 来 区 分 资金 来 源 、 使 
用 方向 等 ;对 需要 录入 资金 支出 使 用 月 计划 (或 者 是 预算 ) 的 ， 可 以 使 用 PSGLFLEXT 类 
型 的 分 类 账 为 数据 源 ， 并 使 用 基金 区 分 资金 来 源 、 使 用 方向 等 ， 使 用 预算 期 间作 为 期 间 
控制 点 。 针 对 这 三 种 需求 ， 可 按照 以 下 思路 方案 值 来 设计 ， 并 在 系统 中 做 了 相应 的 配置 
和 实施 。 
方案 设计 主要 如 下 : 
> 为 区 分 资金 来 源 、 使 用 方向 等 ， 建 立 现金 控制 的 数据 来 源 的 分 类 账 两 个 : 一 个 为 
FMGLFLEXT 表格 类 型 ， 另 一 个 为 PSGLFLEXT， 并 为 公司 代码 启用 这 些 分 类 账 。 另 
外 公司 代码 的 主 分 类 账 用 于 现金 科目 的 余额 控制 。 
> 建立 一 个 专门 特殊 的 无 现金 可 用 性 控制 的 基金 。 该 基金 的 目的 主要 有 : 
$ 此 基金 对 应 的 容 差 数 为 无 消息 控制 。 
人 $ 可 设计 为 无 现金 控制 分 类 账 的 记录 更 新 。 
> 设 一 个 专门 用 于 现金 控制 支出 预算 金额 录入 凭证 类 型 ( 即 ， 控 制 支出 的 预算 来 源 ) 。 
2 为 FMGLFLEXT、PSGLFLEXT 类 型 的 分 类 账 组 录入 现金 支出 预算 金额 凭证 。 
2 只 能 使 用 现金 范围 内 的 科目 来 记 账 。 借 方 记 账 为 现金 支出 的 预算 金额 (也 即 控 制 
支出 的 预算 来 源 金额 ) ， 贷 方 记 账 为 无 可 用 性 控制 的 基金 。 
2 对 记 账 科目 的 限制 、 贷 方 记 账 的 基金 限制 ， 可 以 用 凭证 替代 、 校 验 功能 来 完成 或 用 
FM 科目 派生 策略 来 完成 。 
> 使 用 一 个 专门 的 凭证 类 型 ， 用 于 存 现 、 提 现 等 与 现金 控制 无 关 的 业务 。 
2 只 能 使 用 限定 范围 内 的 科目 记 账 ， 如 现金 、 银 行 科目 等 。 对 借方 、 贷 方 记 账 ， 其 基 
金 限定 为 无 可 用 性 控制 的 基金 。 
人 $ 对 记 账 科目 的 限制 、 贷 方 记 账 的 基金 限制 ， 可 以 用 凭证 替代 、 校 验 功能 来 完成 或 用 
FM 科目 派生 策略 来 完成 。 
> 通用 的 现金 收入 、 现 金 支出 的 现金 科目 记 账 。 
2 借方 记 账 默认 为 基金 限定 为 无 可 用 性 控制 的 基金 。 
2 贷方 记 账 要 求 必须 录入 基金 ， 并 产生 支出 的 预算 控制 ， 根 据 容 差 参数 产生 相应 的 消 
息 控 制 。 
2 对 于 收 到 从 外 部 指定 资金 来 源 、 使 用 方向 的 现金 记 账 时 ， 可 按 通用 的 正常 收 现金 来 
记 账 ， 然 后 在 单独 的 分 类 账 中 录入 凭证 调整 现金 支出 计算 来 源 金额 。 
人 $ 对 记 账 科目 的 限制 、 贷 方 记 账 的 基金 限制 ， 可 以 用 凭证 替代 、 校 验 功 能 来 完成 或 用 
FM 科目 派生 策略 来 完成 。 
10.1.1 现金 控制 的 配置 及 实施 
1) 财务 会 计 相 关 的 主要 配置 
> 定义 总 账 会 计 核 算 的 分 类 账 . 


配置 路 径 为 SPRO 一 财务 会 计 (新 ) 一 财务 会 计 全 局 设置 (新 ) 一 分 类 账 一 定义 总 账 会 
计 核 算 的 分 类 账 ， 如 图 10. 1. 1-1 所 示 。 
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移 新 第 目 圈 芍 哆 怕 匠 屋 


定义 总 账 会 计 核 算 的 分 类 账 “ 
帐 分 类 账 名 称 | 汇总 表 主导 | 
OL 主 分 类 账 FAGLFLEXT 加 
CC 现金 CC 类 账 PSGLFLEXT 口 
三 时 多 会 计 分 类 账 。 FJIGLFLEXT| 问 品 


图 10. 1. 1-1 


增加 了 CC 和 ZM 分 类 账 ， 分 别 用 于 分 期 间 的 现金 支出 控制 和 区 分 资金 来 源 的 支出 控制 。 

> 定义 并 激活 非 主 导 分 类 账 : 

配置 路 径 为 SPRO 一 财务 会 计 (新 ) 一 财务 会 计 全 局 设置 (新 ) 一 分 类 账 一 定义 总 账 会 
定义 并 激活 未 主导 分 类 账 ， 如 图 10. 1. 1-2、 图 10. 1. 1-3 所 示 。 

分 别 为 公司 代码 2800 激活 使 用 CC 和 ZM 分 类 账 。 


分 类 帐 [51| 
总账 中 非 主导 分 类 账 的 设置 
| 公司 公司 名称 ce | 2 | 
TO CNY CNY | | 
| | 
图 10. 1. 1-2 
分 类 账 [zx 


| 总 由 中 非 主导 分 类 账 的 设置 


二 和 ea Fl © gi?2,6 


[lz800 BestRun China 10 CNY CNY | 


图 10. 1. 1-3 


> 把 方案 和 客户 字段 分 配 到 分 类 账 

配置 路 径 为 SPRO 一 财务 会 计 (新 ) 一 财务 会 计 全 局 设置 (新 ) 一 分 类 账 一 把 方案 和 客 
户 字段 分 配 到 分 类 账 ， 如 图 10. 1. 1-4、 图 10. 1. 1-5 所 示 。 

分 别 为 分 类 账 CC 和 ZM 增加 业务 情景 的 会 计 核算 方案 。 基 金 相 关 的 核算 方案 必须 勾 选 上 。 


昌 全 由 Ed 

业务 情景 分 类 账 要 
总 分 类 账 会 计 核算 的 方案 ”长 文本 
FIN_CONS 恰 并 准备 业务 情景 
FIN_GSBER 业务 范围 总 分 类 账 会 计 核 算 的 方案 “| 长 文本 

FIN_UEY 销售 成 本 会 计 IFIN_CONS 恰 并 准备 
PSIL_EUDPER 预算 期 间 和 基金 FIN_GSBER 业务 范围 
PSM_CL 现金 分 类 帐 FIN_UKY 销售 成 本 会 计 
PSN_FAC 基金 核算 PSJL_EAC 基金 核算 

图 10. 1. 1-4 图 10. 1. 1-5 
> 定义 分 类 账 组 


配置 路 径 为 SPRO 一 财务 会 计 (新 ) 一 财务 会 计 全 局 设置 (新 ) 一 分 类 账 一 定义 分 类 账 
组 ， 如 图 10. 1. 1-6 所 示 。 
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分 类 账 分 配 

账 奥 弄 分 类 耻 
ce 加 

| bd 1 

| 轨 类 且 组 2 

分 类 胀 分 配 

帐 典型 分 类 账 “| 
国 记 i 

图 10. 1. 1-6 


分 别 建立 CC 、ZM 分 类 账 组 ， 并 为 其 分 配对 应 的 分 类 账 。 
> 定义 专用 的 现金 控制 预算 录入 专用 凭证 
事务 码 : OBA1， 如 图 10. 1. 1-7 所 示 。 


任 汪 类 型 下 | 风 侈 控制 预 恰 录入 优 还 | 


特性 

m1 
号 码 范 转 | 
冲销 作证 类 型 eal 
权限 组 


科目 类 型 容许 | “| 特殊 用 途 
] 资 产 门 俊 在 批 输入 中 用 


多 口 口 口 品 


总 帐 科目 


| 
Hy 


制 数据 | [并 省 值 

净值 总 证 类 型 外 币 任 证 的 汇率 类 型 
客户 /供应 商检 查 

对 允许 负数 记 账 


<] [0 0D 


图 10. 1. 1-7 
> 定义 分 类 账 条 目 视 图 的 凭证 类 型 


配置 路 径 为 SPRO 一 财务 会 计 (新 ) 一 财务 会 计 全 局 设置 (新 ) 一 凭证 一 凭证 类 型 一 定 
义 分 类 账 条 目 视图 的 凭证 类 型 ， 如 图 10. 1. 1-8 所 示 。 


分 类 巍 Edl 
| 分 类 几 中 条 目 视图 的 作 iE 尖 型 
类 型 /号码 范围 
Zk 融 
分 类 帐 [zi 
分 类 账 中 条 目 视图 的 凭证 类 型 
1 | 
剧 丈 ,99| | 
图 10. 1. 1-8 
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分 别 为 分 类 账 CC、ZM 增加 条 目 视 图 的 凭证 类 型 ， 并 指定 其 编号 范围 。 

2) 基金 主 数据 准备 

> 事务 码 : FM5I - 创建 一 个 专用 的 无 现金 控制 的 基金 : 2800CC99， 并 为 基金 分 配 相应 
的 预算 期 间 ， 如 图 10. 1. 1-9 所 示 。 


财务 管理 范围 2800 BestRun China 
基金 2800CC99 无 现金 控制 的 基金 
“预算 期 间 BP 名 称 ,预算 其 间 基 金 应 用 未 激活 
01 三 月 | 句 口 
加 02 号 口 
03 吾 口 
国 o 四 月 口 
05 五 月 口 
病 os 六 月 口 

07 七 月 口 

属于 做 
图 10. 1. 1-9 


该 基金 主要 用 于 现金 支出 预算 录入 的 贷方 支出 记 账 。 

3) PSM-FA-CC 的 配置 

> 定义 现金 控制 分 类 账 的 数据 源 : 

配置 路 径 为 SPRO 一 公共 部 门 管理 一 基金 会 计 一 现金 控制 一 定义 现金 控制 分 类 账 的 数据 
源 ， 如 图 10. 1. 1-10 所 示 。 


多 图 头目 区 国人 约 慑 怕 屋 


| _ 绝 jP 现 全 控制 分 类 由 的 数据 尖 
| | 孝 据 产 “说 明 账 。 作业 此 名称 
| jz-0L ol 总 分 类 账 | ”0L 。 主 分 类 幅 


| jz-CC cdm 金 分 类 账 ”CC 现金 CC 类 账 
国 到 区 ZzM 革 全 会 计 ZH。 旦 多 会 计 分 类 眶 


图 10. 1. 1-10 
定义 现金 控制 分 类 账 的 数据 源 并 指定 其 对 应 的 FT 分 类 账 。 
> 维护 活动 组 : 
配置 路 径 为 SPRO 一 公共 部 门 管理 一 基金 会 计 一 现金 控制 一 作业 组 一 维护 活动 组 ， 如 
10.1.1-11 所 示 。 


应 用 程序 组 件 AVC [CC| 现金 控制 
维护 现金 控制 的 活动 组 
AVC 的 活动 组 ,说 明 
+t 所 有 组 | 
图 10. 1.1-11 


SAP 提供 的 默认 作业 活动 组 为 ++， 如 有 特殊 需求 可 以 增加 ， 并 在 后 续 作 业 组 的 派生 策 
上 略 中 使 用 派生 规则 来 决定 作业 组 。 

> 为 活动 组 维护 派生 策略 .: 

配置 路 径 为 SPRO 一 公共 部 门 管理 一 基金 会 计 一 现金 控制 一 作业 组 一 为 活动 组 维护 派生 
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策略 ， 如 图 10. 1. 1-12 所 示 。 


7 过 示 哎 及 
多 |] 国有 入 时 岂 
” 珊 醒 | 呈 序 的 步 双 和 | 
激活 维 ..，| 派 生 类 型 指 述 
0 分 配 普通 作业 组 的 初始 化 


图 10. 1. 1-12 


SAP 提供 的 默认 第 一 行 步 又 “分 配 ” ， 设 置 作业 组 为 “++”， 如 果 在 前 一 步 的 配置 中 增 
加 了 自己 的 作业 组 ， 需 要 在 这 里 的 派生 策略 中 增加 派生 规则 步骤 来 决定 什么 情况 下 使 用 自己 


定义 的 作业 组 。 
> 维护 容 差 参数 文件 : 


配置 路 径 为 SPRO 一 公共 部 门 管理 一 基金 会 计 一 现金 控制 一 维护 容 差 参数 文件 。 
根据 需求 制定 了 0000 无 控制 容 差 参数 和 9999 通用 的 提示 (70%) 、 警 告 (90% ) 、 报 错 
(100% ) 的 容 差 控制 参数 ， 如 图 10. 1. 1-13 所 示 。 


容 差 参数 文件 0000| ”通用 无 控制 容 差 参数 文件 
维护 容 差 限制 
”最 高 类 型 AVC .… 说明 … 未 激活 有 效 性 控制 8 消息 类 型 利用 率 .… 有 效 性 控制 事件 
| 支出 (支出 金额 ) ++ 。。 所 组 1 加 各 信息 ™,100. 00 
- 一 一 t 
容 关 a 参数 文件 9999| ”通用 容 差 控制 参数 
维护 容 差 限制 
中 最 高 类 型 AVC .…， 识 了 明 育 关 限 … 未 激活 有 效 性 控 岗 抬 9 消 息 类 型 利用 率 … 有 效 性 控制 事件 5 
| 支出 (支出 金额 ++ 所 有 组 1 口 LT 信息 ~ 70.00 
支出 (支出 金额 ) ++ 所 有 组 2 口 警告 ~ 90, 00IKLE 带 内 部 邮件 《重复 地 ) 
支出 (支出 金额 ) ++ 所 有 组 3 hn E 错误 信息 。 vv 100.00 
图 10. 1. 1-13 


注意 : 容 差 参数 本 身 还 可 以 按照 绝对 值 差 来 定义 。 
> 维护 特定 现金 控制 分 类 账 : 
配置 路 径 为 SPRO 一 公共 部 门 管理 一 基金 会 计 一 现金 控制 一 现金 控制 分 类 账 的 设置 一 维 
护 特 定 现 金 控制 分 类 账 ， 如 图 10. 1. 1-14 所 示 。 
罗 碑 目 昨 己 只 忆 区 忌 


| 维护 现金 控制 分 类 帐 清单 
账 分 类 帐 名 称 _AVGM 据 源 0 “说 明 
| “9P 现金 控制 分 类 账 | oOL 0L 总 分 类 账 
YC 现金 支付 控制 分 类 账 元 5 CC 现金 分 类 账 
YM 会 计 和 室 类 | 2—2N ZM 基 金 会 计 
图 10. 1. 1-14 


除 SAP ERP 系统 中 标准 的 9P 分 类 账 外 ， 另 外 建立 用 户 自己 的 现金 控制 分 类 账 ， 并 为 现 
金 控制 分 类 账 指 定数 据 源 。 

> 定义 现金 控制 的 总 账 科目 : 

配置 路 径 为 SPRO 一 公共 部 门 管理 一 基金 会 计 一 现金 控制 一 现金 控制 分 类 账 的 设置 一 定 


义 现 金 控制 的 总 账 科目 ， 如 图 10. 1. 1-15 所 示 。 
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多 亲自 圈 国 只 层 斩 慑 


公司 代码 2800 
公司 名 称 BestRun China | 
| 现金 控制 : 现金 控制 相关 账户 的 定 尖 
一 自 总 由 一 一 
| i110000 11119999| 一 
图 10. 1. 1-15 


定义 公司 代码 下 的 现金 控制 相关 的 科目 范围 ， 比 如 现金 、 银 行 科目 。 

> 维护 过 滤器 设置 : 

配置 路 径 为 SPRO 一 公共 部 门 管理 一 基金 会 计 一 现金 控制 一 现金 控制 分 类 账 的 设置 一 维 
护 过 滤 需 设置 ， 如 图 10. 1. 1-16 所 示 。 


公司 代码 [2800| 
定义 过 滤器 设置 
| 控制 分 类 账 ”|FrmY | 公司 名 称 分 类 账 名 称 版 本 
9P 2016 BestRun China 现金 控制 分 类 账 1 
rc 2016 BestRun China -现金 支付 控制 分 类 三 1 
| 2016 BestRun Chinal 基金 会 计 现金 控制 分 类 账 ”1 


图 10. 1. 1-16 


为 现金 控制 分 类 账 指定 数据 来 源 的 版 本 ， 这 个 版 本 也 是 林 分 类 账 中 的 版 本 
(VERSION) 。 目 前 现金 控制 分 类 账 只 支持 版 本 1 的 数据 。 选 中 行 条 目 ， 单 击 图 按钮 ， 可 以 
设置 每 个 现金 控制 分 类 账 所 能 控制 的 现金 科目 ， 如 图 10. 1. 1-17 所 示 。 


公司 代码 2800 
控制 分 类 账 E3 
自 会 计 年 度 2016 
公司 名 称 BestRun China 
分 类 几 名 称 现金 控制 分 类 账 
以 GL 科目 过 滤 
| 从 总 账 科目 | 至 总 帐 科目 | 团 
Lt1110000 11119999| = 于 
图 10. 1. 1-17 


依次 为 现金 控制 分 类 账 9P、YC、YM 指定 其 控制 的 现金 、 银 行 科目 范围 。 注 意 ， 如 果 
在 这 里 没有 指定 任何 科目 范围 ， 现 金 控 制 分 类 账 则 使 用 前 面 图 10. 1. 1-15 中 定义 的 现金 控 
制 的 总 账 科目 范围 。 

> 维护 控制 对 象 的 派生 策略 : 

配置 路 径 为 SPRO 一 公共 部 门 管理 一 基金 会 计 一 现金 控制 一 现金 控制 分 类 账 的 设置 一 维 
护 控制 对 象 的 派生 策略 ， 如 图 10. 1. 1-18 所 示 。 
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应 用 程序 类 FICC 

子 类 别 园 ] 

第 略 识别 码 ACCE 
维护 控制 对 象 的 派生 第 略 (CC) 


__ 策略 环境 策略 描 述 

|2800_9P 9p 现 金 控制 分 类 账 派生 第 略 
“|2800_YC YGIR 金 控制 分 类 账 派生 第 四 
2800_7 而 而 绍 权 条 苗 到 本 征 演 而 | 


图 10. 1.1-18 


为 现金 控制 分 类 账 建立 对 应 的 控制 对 象 地 址 派生 策略 ， 双 击 图 按钮 ， 可 进入 派生 规则 
的 步骤 定义 。 实 际 使 用 中 用 户 可 根据 需求 建立 控制 对 象 地 址 派生 策略 ， 来 达到 现金 控制 的 记 
账 地 址 和 控制 对 象 地 址 的 N :1 关系 。 

注意 : 在 有 业务 数据 的 情况 下 修改 了 控制 对 象 派生 策略 ， 需 要 对 现金 控制 分 类 账 进行 重 
建 (事务 码 FMCCAVCREINIT) 。 

> 维护 控制 对 象 的 派生 策略 : 

配置 路 径 为 SPRO 一 公共 部 门 管理 一 基金 会 计 一 现金 控制 一 现金 控制 分 类 账 的 设置 一 维 
护 容 差 参数 文件 的 派生 策略 ， 如 图 10. 1. 1-19 所 示 。 


应 用 程序 类 FICC 
子 类 别 园 ] 
策略 识别 码 ACCT 


| 维护 CC 容 差 参数 文件 的 派生 策略 


_ 第 四 环境 | 荣归 指示 

| |2800_9P ,外 分 类 帐 容 关 : 

| 击 |2800_Yc YC 分 类 账 容 差 参数 派生 策略 

| 2800_YT YM 分 类 账 容 差 参数 派生 策略 
图 10. 1. 1-19 


为 现金 控制 分 类 账 建立 对 应 的 容 差 参数 文件 的 派生 策略 ， 双 击 图 | 按钮 ， 可 进入 派生 规 
则 的 步骤 定义 。 实 际 使 用 中 用 户 可 根据 需求 依据 控制 对 象 地 址 ， 来 派生 决定 使 用 什么 样 的 容 
差 参 数 文 件 ， 以 达到 差异 化 的 容 差 消息 控制 。 比 如 本 案例 ， 针 对 YCAYM 分 类 账 ， 当 控制 对 
象 的 基金 为 2800CC99 ( 即 特殊 的 无 现金 控制 的 基金 ) 时 ， 指 定 其 容 差 参数 为 0000 (无 控制 
的 容 差 参数 ) ， 如 图 10. 1. 1-20 所 示 。 


分 本 
步 又 描述 |0000- 基 金 为 2800CC99 时 使 用 0000 容 差 控制 参数 
| 口 有效 的 条 件 为 基金 等 于 2800CC99 
A Yt | 
口 源 字段 原始 | 
字段 使 用 新 值 尾 盖 
加 常数 [El 
通用 无 控制 容 差 参数 文件 
目标 字段 原始 [TOLPROF | 
字段 [TOLPROF 有 效 性 控制 的 容 差 参 数 文 件 
图 10. 1. 1-20 
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> 维护 控制 对 象 的 派生 策略 : 
配置 路 径 为 SPRO 一 公共 部 门 管理 一 基金 会 计 一 现金 控制 一 现金 控制 分 类 账 的 设置 一 分 


配 容 差 参数 文件 和 现金 控制 对 象 的 策略 ， 如 图 10. 1. 1-21 所 示 。 


更 成 况 膨 "为 慷 和 草 夺 乏 分 甩 券 考 才 六 文公 和 知 先 腑 " 诅 监 
移 新 条 目 划 众 层 


公司 代码 2800 
为 控制 对 象 分 醒 容 差 参数 文件 和 第 略 
| 控制 分 类 账 从 会 计 年 度 | 分 类 帐 名 称 公司 名 称 派生 控制 对 象 的 第 略 派生 的 容 差 参数 文件 的 第 略 TolPrf a | 
庆 l9P 2016 现金 控制 分 类 账 。 BestRun China 。 2800_9P 2800_9P 9999 上 本 位 币 
Yc 2016 现金 支付 控制 分 类 .. BestRun China 。 2800_YC 2800_YC 9999 工本 位 币 二 
YI 2016 基金 会 计 现金 控制 .. BestRun China 。 2800_YI 2800_Y1 9999 工本 位 币 ” 
图 10. 1. 1-21 


为 现金 控制 分 类 账 指 定 其 控制 对 象 的 派生 策略 、 容 差 参 数 的 派生 策略 、 默 认 的 容 差 参 
数 。 货 币 类 型 : 如 果 没 有 外 币 户 的 现金 、 银 行 科 目 通常 使 用 本 位 币 ， 如 果 有 外 币 户 可 设置 为 


F 外 币 。 
> 定义 激活 的 现金 控制 : 
配置 路 径 为 SPRO 一 公共 部 门 管理 一 基金 会 计 一 现金 控制 一 定义 激活 的 现金 控制 ， 如 


10. 1. 1-22 所 示 。 


公司 代码 2800 
| 维持 现金 控制 分 类 账 的 激活 状态 
控制 分 类 账 。 |Frmy | 分 类 帐 名 称 CC 状态 
le 2016 现金 控制 分 类 账 C 带 通常 逻辑 检查 的 激活 ~ 
国 [c 2016 现金 支付 控制 分 类 账 5 芝 通 常 逻辑 检查 的 激活 "| 
王 2016 基金 会 计 现 全 控制 分 类 账 ”中 带 通常 丈 辑 检查 的 激活 ~ 
图 10. 1. 1-22 


激活 现金 控制 分 类 账 。 


CC 状态 : 
= 已 激活 ( 含 常规 检查 逻辑 ) 。 数 据 源 值 过 账 至 现金 控制 分 类 账 ， 并 已 执行 可 用 性 


检查 。 
= 分 类 账 未 激活 。 现 金 控制 分 类 账 未 激活 ， 数 据 源 值 不 记 账 到 现金 控制 分 类 账 ， 也 
没有 可 用 性 检查 。 
P = 已 激活 (无 可 用 性 检查 )。 数 据 源 值 记 账 到 现金 控制 分 类 账 , 但 没有 可 用 性 
检查 。 


注意 : 在 有 业务 数据 的 情况 下 修改 了 控制 分 类 账 的 激活 状态 ， 需 要 对 现金 控制 分 类 账 进 
行 重建 (事务 码 . FMCCAVCREINIT) 。 

4) 增强 以 及 相关 派生 策略 

> 0 口 SAPLFMDT 组 件 的 EXIT_SAPLFMDT_002 函数 。 
一 步 : 扩展 FM 科目 分 配 的 推导 结构 FMDERIVE 的 自 定义 用 户 字 段 ， 如 图 10. 1.1-23 
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所 示 。 


结构 [FINDERIVE | 激 和 
简短 措 述 [FM 衍生 结构 。 ES ] 


61 / 91 
到 | 数据 类 型 。 “长度 “小 数位 “简短 描述 
[~ICI FMDERIVE ED 0 0 用 户 自 定 义 扩展 字段 
v 22 EX WBS CHAR 40 0WBS 外 部 编码 
v XNEGP CHAR 1 0 标识 : 友 记 帐 
v FAGL LDGRP CHAR 4 0 分 类 账 组 
v FAGL RLDNR CHAR 2 0 总 分 类 帐 会 计 核算 中 分 类 帐 


图 10. 1. 1-23 


为 结构 CI_FMDERIVE 增加 了 三 个 字段 ， 分 别 为 ZZ_XNEGP (凭证 行 反 记 账 标识 ) 、ZZ_ 
LDGRP (分 类 账 组 ) 、ZZ_RLDNR (分 类 账 ) 。 
第 二 步 : 在 函数 EXIT_SAPLFMDT 002 的 预 留 包含 ZXFMDTU02 中 ， 增 加 将 手工 记 账 
时 凭证 头 的 分 类 账 、 分 类 账 组 、 和 凭证 行 项 目 上 的 反 记 账 标识 取 值 以 派生 推导 结构 上 相应 的 字 
段 ， 代 码 略 。 
> 建立 现金 科目 记 账 时 的 FM 科目 分 配 派生 策略 的 派生 规则 . 
$ 手工 录入 CC、ZM 分 类 账 中 的 现金 支出 预算 凭证 (ZK 类 型 ) 时 ， 对 贷方 记 账 派生 为 
无 现金 控制 的 基金 : 2800CC99， 如 图 10. 1. 1-24 所 示 。 
派生 规则 
步 嘱 描述 _ 。 必 c-0001 现 多 去 出 控制 的 ZK 赁 证 大 型 贷方 记 虹 基 金 派生 


条 件 ; 科目 IN 现金 科目 范围 
AND DOC_TYPE=ZK 


大 称 明细 描述 

国 入 类 账 组 
惜 方 / 绪 方 标识 
Fl Te nn 


允许 初始 值 


sl 4 
目标 字段 
ee ep 用 新 值 覆盖 


图 10. 1. 1-24 


将 条 目 值 录入 ， 如 图 10. 1. 1-25 所 示 。 


罗 分 类 账 组 到 分 类 账 组 | 借贷。 借 / 贷 标 识 从 反 记 账 | NP 上 目标 县 王 可 
贷方 记 账 < 2800CC99 
筑 方 记 幅 2800CC99 | 

ml Cc CC 2800CC99 

| Cc CC 2800CC99 

| ZzM ZM 2800CC99 
zm ZM 2800CC99 


图 10. 1. 1-25 
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$ 录入 现金 控制 无 关 的 业务 ， 如 提现 、 存 现 等 业务 的 凭证 (SK 凭证 类 型 )， 派 生 基 金 为 
无 现金 控制 的 基金 : 2800CC99， 如 图 10. 1. 1-26 所 示 。 


分 配 
步 双 描 述 |0002-Sk 秽 金 记 账 其 证 派生 基金 为 无 预 答 控 制 量 全 。 
be 条 件 : 凭证 =SK 
Pal AND 科 目 IN 现 金 科目 范围 
路 条 件 | 

口 源 字段 
回 党 数 ”用 新 值 覆 盖 
目标 字段 原始 一 一 

字段 Fo | ss 


图 10. 1. 1-26 


人 $ 正常 通用 凭证 ( 非 指定 分 类 账 组 的 凭证 ) 中 的 现金 科目 的 收入 记 账 派生 无 现金 控制 
的 基金 : 2800CC99。 目的 在 于 正常 现金 收入 凭证 记 账 时 ,不 增加 可 支出 的 预算 ， 如 
10. 1. 1-27 所 示 。 


派生 规则 
步骤 描述 |GC-0003 现 金 支出 控制 的 非 zK 基 证 任 证 类 型 借方 记 账 基金 派 和 
国 部 的 | :| 日 二 
[Le JR 条 件 ， 科 目 IN 现金 科目 范围 
AND 赁 证 类 型 <>ZK 
AND 和 凭证 类 型 <>SK 一 -一 一 | 
源 字 段 
国 革 3 | 
zz LDGRP | 许 初始 值 加 
DR_CR_IND 
z7_XNEGP | 
la “< 
L _ 
EN : 国 | 加 
国 E5 明 纽 _ 描 术 E 
FUND 中 岩 全 站 
图 10. 1. 1-27 


其 条 目 值 录入 如 图 10. 1. 1-28 所 示 。 
条 目 : 000002 
节 分 类 账 组 分 类 帐 组 | 借贷 借贷 | NP | 反 记 账 | 目标 基金 
H H 其 关 


2800CC99 
一 a 
5 5 2800CC99 
借方 记 账 
图 10. 1.1-28 


$ 大 现金 科目 记 账 时 基金 不 为 空 ， 派 生 其 预算 期 间 为 记 账 期 间 ， 如 图 10. 1. 1-29 所 示 。 
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AND 基金 4> 空 


条 件 : 科目 IN 现金 科目 范围 


图 10. 1. 1-29 


回 源 字 段 原始 
字段 44(2) 任 证 中 的 过 账 日 期 
es 
用 新 值 覆盖 
目标 字段 原始 
字段 区 【FM: 预算 期 间 


2 校 验 SK、ZK 凭证 类 型 只 能 为 现金 范围 内 科目 记 账 ， 否 则 报错 


派生 规划。 


， 如 图 10. 1. 1-30 所 示 。 


步 曙 挤 述 ERSRS Zk 储 证 类 型 只 能 为 现金 范围 内 科目 记 账 ， 否 则 报销 | 


口 _| 有 效 的 


选 上 “如 果 没 有 找 
到 值 就 报错 ” 


名 称 明细 描 


ACCOUNT J 总账 科目 编号 


凭证 类 型 =SK 
壕 OR 和 赁 证 类 型 =ZK 


条 目 值 如 图 10. 1. 1-31 所 示 。 


4 阿 

目标 字段 和 

Ee 明细 | 撕 述 加 
国 


USERTENP1 | 史 |I 临 时 字段 1( 用 户 定义 ) 


图 10. 1. 1-30 


图 辑 呈 古旧 本 则 大 -Ji 加 | 世 融 !] 


条 目 : 000001 
Ne 总 账 科目 | 目标 临时 字段 1( 用 户 定义 ) 
| 11110000 11119999 “正确 : 现金 科目 
图 10. 1.1-31 
2 校 验 正 常任 证 记 账 中 非 ZK 和 SK 的 凭证 类 型 中 现金 科目 记 账 的 基金 必 输 入 且 不 能 
2800CC99， 如 图 10. 1. 1-32 所 示 。 
派生 规则 
步 驼 搜 述 [ta 0006 以 验 正 常任 证 记 三 中 非 ZK 、5SK 和 任 证 类 型 基 全 几 输 六 且 不 能 为 2800CC99 
[日 | 有 有 的 选 上 “如 果 没 有 找到 值 ， 
就 发 布 错误 信息 ” 


| 名称 明细 描述 
| DR_CR_IND 
Z2_XNEGP 
FUND 


条 件 : 科目 IN 现金 科目 范围 
AND 凭证 类 型 <> SK 
AND 凭证 类 型 <> ZK 


允许 初始 值 


| 目标 字段 
[名称 上 
[searenP1 [| 区 和 昼 时 字段 1( 用 户 定义 ) 


图 10. 1. 1-32 
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条 目 值 如 图 10. 1. 1-33 所 示 。 
国 加 本 而 国 司 可 辐 园丁 间 | 国 从 人 于 
条 目 : 000004 如 果 有 更 多 范围 内 的 基金 ， 
i 请 由 应 加 上 
范围 内 基金 


pa 


图 10. 1. 1-33 


注 ; 对 基金 的 派生 和 校 验 上 述 相关 派生 步骤 ， 也 可 由 会 计 赁 证 的 替代 和 校 验 功能 


> 实施 BADI 增强 FMCCAVC_ENTRY_FILTER， 并 在 方法 POSTING_FILTER 中 指定 ， 当 
基金 为 2800CC99 时 ， 跳 过 现金 控制 分 类 账 的 记录 更 新 。 代 码 参 考 如 图 10. 1. 1-34 所 示 。 


[IEF_ ExX_FMCCAVYC_ENTRY_ FILTER POSTING FILTER 
| METHOD if_ex_fmccavc_ertry filter Dosting, 让 ET 


IF i_s_posting_line-company_code = “2800 
IF i_s_avc_line-aco_address-rfund = 


上 TEstinee line-address- -fund = 
r 


已 fle_ skip_entry = 


图 10. 1. 1-34 


当 现 金 科 目 记 账 其 基金 为 2800CC99 (虚拟 的 无 现金 控制 的 特殊 基金 ) 时 ， 不 更 新 记录 
现金 控制 分 类 账 ， 也 无 可 用 性 控制 。 注 : 当 现 金 控 制 分 类 账 的 数据 来 源 为 FAGLFLEXT 类 型 
的 分 类 账 (如 主导 分 类 账 0L) 时 ， 从 开 集成 到 PSM-FA-CC 模块 时 其 地 址 中 不 会 包含 基金 
字段 ， 因 为 FAGLFLEXT 类 型 的 分 类 账 的 核算 方案 中 没有 基金 、 预 算 期 间 字段 。 


10.1.2 现金 控制 的 操作 测试 


1) 现金 支出 的 预算 凭证 录入 。 对 于 现金 预算 凭证 的 录入 ， 可 以 采取 两 种 方式 : 
> F-02 录入 ZK 类 型 任 证 ， 如 图 10. 1.2-1 所 示 。 


优 证 日 其 2016. 01. 01| 。 凭证 类 型 葡 | 公司 代码 [2800| 
过 咱 日 期 2016. 01. 01 过 账 期 间 后] 货币 RY 
储 证 编号 内 部 财 年 |2016| ”换算 日 其 2016. 01. 01 
参 归 ll 公司 往来 任 证 号 
凭证 抬头 文本 | 疯 金 支出 预算 傣 证 录入 | 伙伴 业务 范围 [ | 
同志 | 
项 ,PK 科目 [说明 公司 .| 金额 | 基金 ,预算 期 间 | 承诺 项 目 。 “| 反 记 幅 
1 40 11110100 现金 -人 民 币 2800 100.00 1000-01 
2 50 11110100 现金 -人 民 币 2800 100.00- 800CC99 01 1000-01 x 
图 10.1.2-1 


并 方 录入 基金 、 预 算 期 间 来 增加 基金 的 现金 广 出 的 可 用 预算 金额 ,贷方 为 无 现金 控制 支 
出 的 基金 (注意 加 上 反 记 账 )。 凭 证 保存 后 同步 更 新 现金 控制 分 类 账 的 可 用 预算 金额 
通过 录入 指定 分 类 账 组 的 ZK 凭证 类 型 的 预算 凭证 和 FMCCAVCREINIT 重建 现金 控制 
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分 类 账 ， 来 生成 现金 控制 分 类 账 的 可 用 预算 金 
2 FB01L: 输入 指定 分 类 账 组 的 ZK 凭证 类 型 ， 10. 1.2-2 所 示 。 


任 证 日 期 2016. 01. 01 任 证 类 型 ZK 分 司 代码 2800 
过 账 日 期 2016. 01. 01 过 账 期 间 了 货币 CNY 
任 证 编号 内 部 财 年 2016| ”换算 日 期 2016. 01. 01 
分 类 账 组 
参 昭 | 公司 往来 任 证 号 | 
下 本 
凭证 抬头 文本 | 现金 支出 预算 适 证 录入 | | 伙伴 业务 范围 
页 数 | |] 

EECSREEEULOIL 

项 |PK | 科目 | 说 明 | 公司 码 至 桥 请 

1 40 11110100 现金 -人 民 币 2800 | 100.00 - 
2 50 11110100 现金 -人 民 币 2800 | 100.00- 2800CC99 01 1000-01 


图 10. 1. 2-2 


录入 时 注意 在 凭证 抬头 指定 分 类 账 组 ， 其 他 与 -02 相同 。 
人 FMCCAVCREINIT: 重建 现金 控制 分 类 账 的 可 消耗 金额 ， 如 图 10. 1.2-3 所 示 。 


| 重 奸 更 金 关 薪 分 类 冉 (CC) 
(3 
公司 代码 2800 
则 年 2016 
限制 到 总 账 科目 
总 账 科目 11110100 到 
限制 秆 
现金 控制 分 类 账 [zl 到 [ | 
站 重建 完整 分 类 账 
加) 只 重建 已 耗 现金 


. 回 只 重建 可 耗 现金 


控制 


同 重 置 索引 表 
同 测 试 运行 
导 MI 详细 协议 
门 | 使 用 并 行 处 理 
10. 1. 2-3 
录入 现金 支出 的 预算 凭证 后 ， 可 以 使 用 FMCCAVCREINIT 来 重建 现金 分 类 账 的 预算 金 
0 
表 10.1.2-1 
方 ”法 优点 缺 ”点 说 明 


) 影响 主导 分 类 账 的 现金 、 
ey 可 能 会 带 来 
审计 之 类 的 麻烦 
,wpe, .| 同步 生成 现金 控制 分 类 账 的 | 2) 如 果 设 置 了 多 个 现金 控 
F702 录入 通用 竺 证 | 襄 算 数据 制 分 类 账 ， 所 有 的 现金 控制 分 
类 账 的 预算 数据 将 全 部 被 更 新 ， 
在 某 些 情况 下 不 符合 实际 业务 
需要 
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方法 优 点 缺点 


( 续 ) 


说 明 


需要 在 录入 凭证 后 手工 使 用 
FMCCAVCREINIT 来 重建 现金 
分 类 账 。 如 果 频 繁 调整 录入 


1) 不 影响 主导 分 类 账 的 条 
目 记录 


FB01L 录入 指定 分 


ys 


亚 


类 三 组 作证 2) 可 单独 地 各 自 录 入 各 个 | 人 ee 
现金 控制 分 类 账 的 预算 金额 。 | 开交 并 从 入 证 ， 训 需要 频 时 


EHP6 版 本 ,单独 的 非 
账 赁 证 记 账 ， 标 准 功能 不 支持 同 
步 更 新 现金 控制 分 类 账 ， 需 要 手 
工 重建 现金 控制 分 类 由 


的 SAP ECC + 
主导 分 类 


注 : 目前 使 


来 更 新 


注 : 在 现 有 SAP ERP 版 本 情况 下 有 没有 更 好 的 解决 方案 ? 其 实 如 果 你 对 SAP ERP 系统 
中 的 会 计 赁 证 记 账 的 程序 SAPMF05A 有 足够 的 了 解 ， 就 可 以 手工 激活 非 主导 分 类 账 的 单独 
记 账 同步 更 新 PSM-FA-CC 的 现金 控制 分 类 账 。 如 何 手工 激活 ， 有 兴趣 的 可 自行 研究 ， 在 这 


里 不 再 深入 展开 。 
凭证 录入 完成 后 ， 生 成 的 现金 可 用 性 控制 分 类 账 如 图 10. 1. 2-4 所 示 (FMCCAVCOVER- 
VIEW， 查 看 ) 。 
分 类 账 现金 控制 概览 报表 YC 
公司 代码 2800 
总 账 科目 全 部 值 


基金 全 部 值 
总 计 预 算 期 间 全 部 值 
多] 会 | 辆 | 区 | 小 划 1| 


EE 


总 账目 /基金 /BP/ 同 意 / 功 能 范围 /客户 字段 消耗 品 金额 | 已 分 配 资 金 | 保留 金额 ， 可 用 金额 | 货币 
> 名 0011110100 100.00 0.00 0.00 100.00 CNY 
> 名 280001 100.00 0.00 0.00 100.00 CNY 
0 Of _100.00 _ 40.00 0.00_ 100.00 CNY __ 
10. 1. 2-4 


2) F-02， 录 入 正常 现金 支付 赁 证。 在 上 述 例子 情况 下 ， 如 下 的 基金 、 


预算 期 间 支 付 金 


额 超过 100. 00， 系 统 将 报错 ， 现 金 控制 分 类 账 的 预算 不 足 ， 如 图 10. 1. 2-5 所 示 。 


优 证 日 其 2016. 01. 01| 。 凭证 类 型 |5&| ”公司 代码 [2800| 
过 账 日 期 OLG 0 0 过 叱 期 间 mm 货币 CNY 
任 证 编号 内 于 财 年 |2016| ”换算 日 期 2016. 01. 01 
参 归 公司 往来 凭证 号 
凭证 抬头 文本 [ 志 出 现金 预算 控制 出 斌 | 伙伴 业务 范围 my | 
页 数 JE 
[ 狠 |[ 台 |[ 写 ] 哺 | 器 节省 区 |] 刁 | 小 明理 . 镶 . 辐 小 区 |! 加 | 
项 | PK | 科目 | 说 明 | 公司 代码 ” ”金额 基金 | 承诺 项 目 | 反 记 帐 
1 40 51411500 其 它 的 2800 150.00 6000-01-01 
2 50 11110100 现金 -人 民 币 2800 150.00- 280001 1000-01 


和 凭证 项 目 000002 超过 了 全 部 可 用 现金 50.00 CNY (现金 支付 控制 分 类 账 ) 
消息 号 FMCCAVC015 


诊断 


其 证 项 目 000002 的 超出 总 计 可 用 现金 过 50.00 CNY (现金 支付 控制 分 类 账 )* 支出 金额 的 现金 控制 ( 最 高 限度 类 型 支出 ) 为 以 下 现金 控制 分 类 帐 和 控制 


对 象 的 组 合 创建 此 消息 : 


YC/0011110100/280001 


0. 00 | 余额 


0. 00 jc 


SGL 标 识 | | 事务 类 型 


| ”| 新 公司 代码 


个 凭证 项 目 000002 超过 了 全 部 可 用 现金 50.00 CNY (现金 控制 分 类 账 ) 
10. 1.2-5 
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由 于 案例 中 设置 了 三 个 现金 控制 分 类 账 ， 只 要 任 一 个 超出 预算 了 ， 将 会 出 现 报错 消息 。 
3) FMCCAVCOVERVIEW : 查 现金 控制 分 类 账 的 可 用 性 控制 。 执 行 后 ， 如 图 10. 1.2-6 
所 示 。 


分 类 账 现金 控制 概览 报表 YC 


公司 代码 2800 

总 账 科 目 全 部 值 

基金 全 部 值 

总 计 和 预算 期 间 全 部 值 
[区 J 会 j| 芳 ] 区 | 区 | 噶 J 区 ] 
总 账目 /基金 /BP/ 同 意 /功能 范围 /客户 字段 消 桥 品 全 已 分 本 次 保留 金额 可 用 金额 


> 名 0011110100 100.00 60.00 0.00 40.00 
> 名 280001 100.00 60.00 0.00 40.00 
» 口 0l 100.00 60.00 0.00 40.00 

图 10. 1. 2-6 


消耗 品 金额 .现金 控制 分 类 账 的 收入 金额 。 

已 分 配 资金 : 现金 控制 分 类 账 的 支出 金额 。 

可 用 金额 :现金 控制 分 类 账 当前 还 可 用 于 支出 的 金额 。 

注意 : 在 目前 使 用 的 SAP ECC 6.0+ EHP6 版 本 中 ,在 FI 中 对 已 有 现金 凭证 进行 冲销 时 
(如 FB08 冲销 ) ， 若 冲销 原因 码 是 带 反 记 账 标识 情况 下 ， 系 统 对 现金 控制 分 类 账 的 金额 计算 
存在 错误 : 冲销 记 账 的 凭证 时 ， 系 统 首 先 检 查 反 记 账 标识 是 否 标 上 ， 如 果 标 上 ， 系 统 将 现金 
控制 分 类 账 记 账 方向 调整 为 反 向 ， 然 后 系统 再 次 检查 是 否 为 冲销 赁 证， 如 果 是 冲销 凭证， 会 
再 次 将 现金 控制 分 类 账 记 账 方向 调整 为 反 向 ， 两 次 反 向 调整 的 结果 就 等 于 没有 调整 ， 最 后 造 
成 现金 控制 分 类 账 的 数据 更 新 错误 。 举 例 见 表 10. 1.2-2。 


表 10.1.2-2 
操作 凭证 记 账 凭证 分 录 FT 分 类 账 现金 控制 分 类 账 说 明 
二 | HE Gi 
么 任 、 百 : 守 用 10 日 : 费用 10 切 公 十 巾 ， 
原始 插 证 贷 ; 现金 10 贷 ; 现金 10 现金 支出 ; 10 
手工 加 反 记 账 标识 调整 | 借 : 现金 10 反 背 : 费用 -10 证 
记 胡 贷 : 费用 10 反 贷 : 现金 -10 Me 下 本 
FB08 不 带 反 记 账 的 冲销 | 借 : 现金 10 借 : 现金 10 现金 支出 ，-10 I 分 类 账 的 发 生 额 
记 册 贷 : 费用 10 贷 : 费用 10 Se 虚 增 
FB08 带 反 记 账 的 冲销 | 借 : 现金 10 反 借 : 费用 -10 现金 收入 . 10 现金 控制 分 类 账 更 新 
记 贷 ， 费用 10 反 贷 : 现金 -10 和 不 正确 


这 种 错误 要 么 采用 手工 加 反 记 账 标识 调整 记 账 方式 来 记 账 ， 要 么 使 用 FMCCAVCREINIT 
来 重建 现金 控制 分 类 账 。 建 议 不 要 使 用 FB08 不 带 反 记 账 的 冲销 记 账 方式 来 记 账 ， 因 为 本 身 
造成 了 HT 分 类 账 的 借 、 贷 记 账 不 正确 ， 而 且 在 这 种 情况 下 使 用 FMCCAVCREINIT 来 重建 现 
金 控 制 分 类 账 时 ， 也 会 造成 现金 控制 分 类 账 的 更 新 错误 。 当 然 也 有 比较 好 的 解决 方法 ， 就 是 
自己 用 增强 来 进行 修改 ， 将 现金 控制 分 类 账 的 借 、 贷 记 账 标识 保持 与 FT 分 类 账 的 借 、 贷 标 
识 一 至， 有 兴趣 的 用 户 可 自行 深入 研究 。 

4) FMCCAVCREINIT : 现金 控制 分 类 账 的 重建 。 通 常 在 以 下 情况 需要 对 现金 控制 分 类 
账 进行 重建 : 

> 修改 了 现金 控制 分 类 账 的 控制 对 象 派生 策略 推导 规则 。 
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> 修改 了 现金 控制 分 类 账 的 数据 源 。 

> 修改 了 现金 控制 分 类 账 的 激活 状态 。 

> 修改 了 现金 控制 分 类 账 第 选 过 滤 ， 包 含 使 用 增强 BADI: FMCCAVC_ENTRY_FILTER 
修改 数据 源 筛选 条 件 。 

> 现金 控制 分 类 账 出 现 了 错误 收入 、 支 出 记 账 数据 情况 。 

操作 如 图 10. 1.2-7 所 示 。 


重 嫉 再 金 阁 汕 分 奖 账 (CC) 

加 

公司 代码 12800 

则 年 2016 

限制 到 总 几 科 目 

ah [| 
限制 什 

现金 控制 分 类 账 回 到 | | 
| ”加 重建 完整 分 类 账 

口中 重建 已 耗 现金 

口中 重建 可 耗 现 全 
EE 

回 重 置 索引 
| 回 列 试 运行 

四 详细 协议 

口 使 用 并 行 处 理 
| 弄 行 处 理 
服务 器 组 1 问 

并 发 任务 数 [1 


图 10. 1. 2-7 


QD 重建 完整 分 类 账 : 重建 分 类 账 的 收入 和 支出 。 

@) 只 重建 已 耗 现金 : 只 重建 支出 金额 。 

(3) 只 重建 可 耗 现金 : 只 重建 收入 金额 。 

(4) 重 置 索引 表 : 重新 生成 本 的 记 账 地 址 与 控制 对 象 地 址 的 对 应 关系 。 如 果 修 改 了 控制 
对 象 地 址 ， 派 生 策略 推导 规则 必须 勾 选 上 。 


10.2 现金 控制 的 增强 


现金 控制 模块 中 ，SAP ERP 系统 主要 提供 了 以 下 BADI 增强 ， 用 于 用 户 特殊 个 性 需求 的 
增强 。 主 要 如 下 : 

1) FMCCAVC_SOURCE_LINES: 该 增强 主要 用 于 从 FT 实际 记 账 时 ， 根 据 FT 相关 的 字段 
值 来 填写 现金 控制 分 类 账 字段 的 值 ， 其 方法 如 图 10. 2-1 所 示 。 


界面 [IF_BADI_FNCCAYC_SOURCE_LINES ”| 已 实现 / 活动 
属性 【接口 “属性 4 法 事件 “类 型 [别名 


方法 参数 MOvE SOURCE TO AVC 
上 庄 论 区 锅 外 图 | 区 | 避 | [%| 暗 | 哆 | EE 
i FT | 传 .… 可 选 | 键入 方法 | 兰 识 济 型 人 用 用 户 运 辑 ， 修 改 现金 控 


yi 分 类 账 相关 字段 的 值 一 
口 | 口 rnpe FMCCAVC_S_ACTDALS_LINE 


图 10.2-1 


I3S_SOURCE Importin 


[Es_avcLINE | Eporting 
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2) FMCCAVC_DERI_ACCA: 现金 控制 对 象 地 址 的 增强 派生 。 该 增强 主要 提供 以 下 两 个 方法 : 
> FILL_ ADDRESS _SUPPL: Change field values of FMCCAVC_S_ACCA_ADDRESS_ 


SUPPL。 为 现金 控制 对 象 地 址 的 派生 策略 推 


赋值 ， 作 为 控制 地 址 派生 策略 推 


界面 


导 建 立 用 户 扩展 字段 并 用 自 定 义 逻 辑 来 
导 前 的 初始 值 ， 如 图 10. 2-2 所 示 


IF_EX FNCCAYC DERT_ACCA 已 实现 / 活动 


了 属性 接口 长 属 性 A 当下 事 件 “类 型 别名 | 


We 2 全 可 在 此 参数 让 修改 用 户 人 

2 日 上 
和 了 胸 。 负 | | | 展 守 红 的 值 ， 作 为 派 生 策 
基数 医 型 “| 传略 推导 前 的 初始 值 图 
TI SADDRESS Importi _ADDRESS 
I_T REQUIRED FIELDS Imgiitin, [| [| Type DCBTFIELDS 


CS ADDRESS_ SUPPL lhangng 口 | 口 Type 


FHCCAVYC_S_ACCA ADDRES. 1 


在 使 用 前 ， 
8 


结构 
简短 描述 


图 10.2-2 


须 先 扩展 派生 策略 推导 源 中 的 用 户 字段 ( 


0 10. 2-3 所 示 。 


FNCCAVC_S_ACCA_ADDRESS_SUPPL ”| 激活 


吉 构 CI_FMCCAVC_S_ACCA_ 


Address related fields, derivation of control objects (CC) 


了 属性 组件 条 目 帮助 /检查 货币 /数量 字段 | 


图 10.2-3 


> CHECK_ACO_ADDRESS. Perform checks for 
金 控制 对 象 地 址 进行 校 验 ， 如 果 不 符合 ， 可 


总 葬 陷 靶 必 | 区 卫 国会 | ix | 六 2 
le | 组 件 类 型 | 束 据 类 型 。 “长度 。 | 小 数位 | 

类 型 (= EN FUNDTYPE CHAR 6 of 

i 类 型 ™ LI FNCCAVC S ACCh ADDRESS SUPP 加 0 OF 

1 类 型 ™ CHAR40 JHAR 40 ot 


the availability control object。 对 生成 的 现 
以 产生 报错 消息 ， 如 图 10. 2-4 所 示 。 


IIF_EX FMCCAYC_ DER 


TACOA | 已 实现 / 活动 


事件 


类 型 


别名 


ICHECE_ACO_ADDRESS 


例外 | 


回 | | 


四 
i “可 污 各 和 方法 求 苍 


人 i 
入 合作 


类 型 


可 以 产生 报错 消息 


图 10.2-4 


FTCAVYL_S_DINMENSIUNS 


3) FMCCAVC_DERI_ACCT: 现金 控制 分 类 账 的 容 差 参数 为 建立 用 户 扩 展 字 段 并 用 自 定 
义 逻 辑 来 赋值 ， 作 为 容 差 参数 的 派生 策略 推导 前 的 初始 值 ， 如 图 10. 2-5 所 示 。 


界面 [IF_EX FNCOCAVC_DERI_ACCT | 已 实现 /活动 

了 民 性 “接口 上 属性 /天 事件 上 类型 “别名 | 

| 

| 方法 务 娄 [FILL_ACO_ADDRESS_SUPPL 

匠 识 由 ”部 | [图 || 在 此 参数 中 修改 扩展 字段 值 | 
参数 | 类 型 | 传 .， 

I_S_ACO_ADDRESS Importi RESS 


LT REOUIRED FIELDS yin. 口 口 Type 


C_S_ACO_ADDRESS_ SUPPL ‘Changing 口 | OD Type 


er Se 


图 10.2-5 


DCBTFIELDS a] 


FHMCCAVYC_S_ACCT_ACO_ADDRESS_. 
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使 用 前 需要 在 CL_FMCCAVC_S_ACCT_ACO_ADDR_SUP 结构 中 扩展 用 户 自 定义 字段 ， 
如 图 10.2-6 所 示 。 


结构 [FMCCAVYC_S_ACCT_ACO_ADDRESS_ SUP | 激活 
简短 描述 |Control object related fields, deriv. of tol. profile (CC) 
条 目 帮助 /检查 币 / 数 里 字段 


较 陷 展区 | 芭 卫 了 会 | xx | ue 


键入 方法 组 和 型。 | 数据 类 型 。 | 长 度 | 
1 类 型 ™ FN FUNDTYPE CHAR 6 


图 10.2-6 


4) FMCCAVC_ENTRY_FILTER: 现金 控制 分 类 账 的 数据 源 筛选 增强 ， 如 图 10.2-7 
所 示 。 


界面 [IF_EX_FMCCAVC_ENTRY_FILTER | 已 实现 / 活动 
二 属性 [接口 “属性 事件 上 类 型 上 别名 
方法 驳 数 |EOSTING_FILTER 
上 吃 放 动 | 加 区 罗 | 以 辕 殴 
参数 | 类 型 | 传 ...| 可 选 键入 方法 “| 关联 类 型 缺 省 值 
I_S_POSTINC_LINE Importn. 上 口 DD Type FICCAYC_S_ACTUS 
I_S_AVC_LINE Importn. 口 口 Type FNMCCAVYC_S_FILTE.. 
E_FLG_SKIP_ENTRY Exporting 口 口 Type XFELD 
C_S_AVC_VALUES Changing 口 口 Type FNMCCAYC_S_FILTE.. 

图 10.2-7 


LS_POSTING_LINE: 原始 的 本 I 记 账 数据 。 

LS_AVC_LINE: 现金 控制 分 类 账 的 准备 记 账 的 数据 。 

E_FLG_SKIP_FENTRY: 当 值 不 空 时 ,代表 跳 过 现金 控制 分 类 账 的 记录 写 入 ， 也 即 此 时 
无 现金 控制 分 类 账 的 数据 和 可 用 性 控制 。 

C_S_AVC_VALUES: 修改 现金 控制 分 类 账 的 记 账 金额 。 注 意 要 用 此 参数 来 修改 金额 时 ， 
必须 先 扩展 FMCCAVC_S_FILTER_BADI_VALUES 结构 ， 扩 展 字 段 如 LVALXX，XX 为 01 ~16。 

5) FMCCAVC_EVENT: 现金 控制 分 类 账 的 容 差 参 数 中 配置 了 消息 邮件 发 送 ， 可 以 使 用 
增强 来 为 消息 邮件 发 送 指定 邮件 接收 人 。 该 BADI 主要 提供 以 下 方法 : 

> MODIFY_MAIL_RECIPIENTS: Define 下 -Mail Recipients。 增 强 写 入 邮件 接收 人 ， 如 

10.2-8 所 示 。 


| 已 实现 / 活动 


界面 [IF_EX_FJICCAVC_EVENT 


二 属性 上 接口 属性 事件 类 型 上 别名 
方法 甸 数 [MODIFY_MAIL_RECIPIENTS 
对 族 有 史 _ 乾 | |] 加 | 节 划 | [%| 唱 哆 | 
关 业 ee | 类 型 “| 传 … 可 选 刍 入 方法 关联 类 型 。 。 “| 缺 省 秆 
I_ACTIVITY_GROUP Importin. 口 口 Type ~ BUAYC_ACTIYGRP 
I_S_AVC_LINE Importin. DD DType ~ FMCCAYC_S_EVENT. | 
I_S_WSC Importin. 口 口 Type BUBAS_s_NSGE | 
changng 口 口 Type BUBASK_RECEIVER 辣 

图 10.2-8 
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C_T_RECEIVERS: 在 此 参数 中 写 和 人 邮件 接收 人 。 可 以 是 多 个 接收 者 清单 。 
MODIFY_MAIL_HEADER : Redefine Mail Header Data。 增 强 写 和 人 发送 消息 邮件 的 抬头 
内 容 ， 如 图 10. 2-9 所 示 。 


界面 [TF _EX_FNCCAYC_EVENT | 已 实现 / 活动 


i = 
六 法 “上 四 名和 图 | 民 怕 | 以 较 欧 | 二 
参数 .类 型 “ 传 … 可 选 键 入 方法 。 关联 类 型 | 缺 省 什 
上 _aACTIVITY_GROUP JImportin. 口 口 Type EJICCAVC_ACTIVCRP 
口 | 口 Type FNMCCAVC_S_EVENT.. 
Importn. 口 口 Type BUBAS_S_MSGE 
口 | 口 Type BUBAS_S_SO_DOC_.… 


图 10.2-9 


C_S_DOC_DATA: 在 此 参数 中 修改 消息 邮件 的 发 送 抬头 内 容 。 
> MODIFY_AVC_MESSAGE ， Redefine AVC message。 增 强 修改 报错 消息 ， 如 图 10.2-10 
所 示 。 


界面 [IF_EX_FNHCCAVC_EVENT | 已 实现 / 活动 

属性 [接口 “属性 事件 类 型 上 别名 
方法 参数 IMODIFY_AVYC MESSAGE __ 
外 计 外 ” 础 \” |] 图 民 屋 | 以 国 唤 | 
参数 类型。 传 .…. 可 选 键入 方法 | 关联 类 型 缺 省 值 
I_MSGTY Importn. 品 口 Type BUAVC_MSGTY 
下 CEITEIYRE Importn. 口 DD Type BUAVC_CEILTYPE 
IT_CHECK_HORIZON Importin. 口 DD Type BUAYC_CHECKHORI.. 
IT_CONSUMABLE_CASH Importin. 口 DD Type LYALXXO 
IT_CONSUMED_CASH Importn. 口 DD Type LYALXXO 
I_S_AVC_LINE Importin. 中 DD Type FNMCCAVYC_S_EVENT.. 
C_s_MsG Changing 口 口 Type BUBAS_S_MSGE 

图 10. 2-10 


C_S_MSG: 修改 容 差 参数 消息 内 容 。 
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第 11 痘 参考 文档 


11.1 PSM-FM 及 PSM-FA-CC 中 常用 的 数据 库 表 ( 见 表 11.1-1) 


表 11.1-1 
表 名 称 描 ” 述 
FMCI 承诺 项 目 主 数据 
FMHICI 承诺 项 目 层次 
FMFCTR 基金 中 心 主 记录 
FMHIVARNT 基金 中 心 层 次 变 式 : 名 称 
FMHISV 基金 中 心 的 层次 结构 表 
FMFINCODE 基金 主 数据 
FMBUDGETPD 预算 期 间 主 数据 
FMFUNDBPD 基金 的 预算 期 间 分 配 
TFKB 功能 范围 
FMMEASURE 基金 计划 程序 主 数据 
FMBS_BS FM-BCS 预算 结构 名 称 
FMBS_CONTROL FM-BCS 预算 结构 年 度 分 配 
FMBS_BO 预算 地 址 
ee 预算 结构 和 AVC 的 索引 表格 ， 包含 记 账 地 址 对 应 预算 地 址 、 预 算 地 址 对 应 控制 对 
象 地 址 、 记 账 地 址 对 应 控制 对 象 地 址 
FMBASOBJNR FM 地 址 内 部 对 象 编号 表 
FMHIEIDS 多 层 预 算 结 构 的 层次 结构 标识 
FMHIENODES 多 层 预算 结构 的 地 址 层次 结构 
FMBUDTYPE 预算 类 型 
FMBH FM-BCS 预算 凭证 抬头 
FMBL FM-BCS 预算 凭证 行 项 目 
FMBDT FM-BCS 预算 数据 汇总 表 
FMBDP FM-BCS 预算 计划 数据 更 改 记录 表 
FMBUSTATUS 预算 年 度 版 本 状态 分 配 表 
KBLK 专项 资金 凭证 抬头 
KBLP 专项 资金 凭证 行 项 目 
KBLPS 专项 资金 凭证 价值 调整 行 项 目 
FMIOI FM 预算 承诺 消耗 资金 管理 凭证 
FMIFIIT 来 自 三 记 账 的 FM 预算 消耗 凭证 
FMIA 来 自 CO 记 账 的 FM 预算 消耗 凭证 
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( 续 ) 


表 名 称 描 ” 述 
BUAVCLDGR 可 用 性 控制 分 类 账 数据 来 源 定 义 表 
FMAVCLDGRATT 可 用 性 控制 分 类 账 的 属性 (默认 容 差 、 派 生 策 略 分 配 等 ) 
FMAVCLDGRGAT 可 用 性 控制 分 类 账 的 控制 期 间 范 围 
FMAVCLDGRACT 可 用 性 控制 分 类 账 的 激活 状态 
FMAVCT FM-BCS 可 用 性 控制 分 类 账 业务 数据 汇总 表 
BUAVCSRC 可 用 性 控制 的 数据 源 定义 表 (包含 现金 控制 ) 
FMCCAVCLDGRATT 现金 控制 分 类 账 的 属性 (默认 容 差 参 数 、 派 生 策略 分 配 等 ) 
FMCCAVCT 现金 控制 分 类 账 业务 数据 汇总 表 


11.2 预算 地 址 派生 增强 扩展 案例 - 伪 代 码 


DATA : 


DO. 


HIE_INPUT TYPE FMHIE_S_ADDRESS_KEY, 
HIE_OUTPUT TYPE FMHIE_S_BUDGET_ATTRIBUTES, 
CMM_INPUT TYPE FMDT_CMMT_HIER_KEY, 
CMM_OUTPUT TYPE FMHICI, 

FCTR_INPUT TYPE MDT_FCTR_HIER_KEY, 
FCTR_OUTPUT TYPE FMHISV. 


CLEAR: C_S_ADDRESS_SUPPL-ZZB_CHECK. 

"初始 的 记 账 地 址 的 基金 中 心 和 其 他 相关 数据 
HIE_INPUT-FM_AREA = LS_ADDRESS-FM_AREA. 
HIE_INPUT-FISC_YEAR = LS_ADDRESS-FISCYEAR. 
HIE_INPUT-LDNR = ' 9F . "预算 类 别 分 类 账 9F 
HIE_INPUT-FUND = 1_S_ADDRESS-FUND. 
HIE_INPUT-FUNCAREA = 1_S ADDRESS-FUNCAREA. 
HIE_INPUT-MEASURE 


TS_ADDRESS-MEASURE. 


FCTR_INPUT-FM_AREA = I_S_ADDRESS-FM_AREA. 
FCTR_INPUT-FISC_YEAR = TS ADDRESS-FISCYEAR. 
FCTR_INPUT-FCVARNT = ' 0000 . "这 里 用 的 标准 层次 变 式 0000 


CMM_INPUT-FM_AREA = 1S _ ADDRESS-FM_AREA. 
CMM_INPUT-FISC_YEAR = I1_S ADDRESS-FISCYEAR. 
CMM_INPUT-CIVARNT = ' 000' . ”这 里 用 的 标准 层次 变 式 000 


C_S_ADDRESS_SUPPL-ZZB_FUNDSCTR = I_S_ADDRESS-FUNDSCTR. 


C_S_ADDRESS_SUPPL-ZZB_CMMTITEM = I_S_ADDRESS-CMMTITEM. 
DO. 


"预算 是 否 存 在 
HIE_INPUT-FUNDSCTR = C_S_ADDRESS_SUPPL-ZZB_FUNDSCTR. 
HIE_INPUT-CMMTITEM = C_S_ADDRESS_SUPPL-ZZB_CMMTITEM. 
CALL FUNTION ' FMHIE_GET_BUDGET_ATTRIBUTES 
EXPORTING 
INPUT = HIE_INPUT 
IMPORTING 


OUTPUT = HIE_OUTPUT. 
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"取得 预算 存在 成 功 
IF SY-SUBRC = 0 AND HIE_OUTPUT-BUDGET EXISTS = 'X. 
C_S_ADDRESS_SUPPL-ZZB_CHECK = 'X . 
EXIT. 
ELSE. 
"在 本 级 承诺 项 目 没 有 取得 预算 存在 , 取 上 一 级 承诺 项 目 
CMM_INPUT-CMMT_ ITEM = C_S_ADDRESS_SUPPL-ZZB_CMMTITEM. 
CALL FUNCTION ' FMDT_READ_HIER_CMMT_ITEM' 
EXPORTING 
INPUT = CMM_INPUT 
IMPORTING 
OUTPUT = CMM_OUTPUT. 
IF SY-SUBRC = 0 AND CMM_OUTPUT-PARENT FIP <> "'. 
"取得 上 级 承诺 项 
C_S_ADDRESS_SUPPL-ZZB_CMMTITEM = CMM_OUTPUT-PARENT_FIP. 
ELSE. 
"如 有 果 已 到 根 点 , 找 上 级 承诺 项 目 不 成 功 ,退出 循环 
C_S_ADDRESS_SUPPL-ZZB_CHECK = "'". 


"在 本 级 基金 中 心 成 功 取得 了 预算 退出 

IF C_S_ADDRESS SUPPL-ZZB_CHECK ='X. 
EXIT. 

ENDDO. 


"在 本 级 基金 中 心 没有 成 功 取得 预算 , 取 上 级 基金 中 心 
FCTR_INPUT-FUNDS_CTR = C_S_ADDRESS_SUPPL-ZZB_FUNDSCTR. 
CALL FUNCTION ' FMDT_READ_HIER_FUNDS_CTR' 
EXPORTING 
INPUT = FCTR_INPUT 
IMPORTING 
OUTPUT = FCTR_OUTPUT. 
"取出 成 功 且 取出 的 上 级 基金 中 心 不 为 空 
IF SY-SUBRC = 0 AND FCTR_OUTPUT-PARENT_ST <>"'. 
C_S_ADDRESS_SUPPL-ZZB_FUNDSCTR = FCTR_OUTPUT-PARENT_ST. 
"取得 上 级 基金 中 心 
ELSE. 
"已 到 根 节 点 没有 取出 数据 ,退出 循环 
C_S_ADDRESS_SUPPL-ZZB_CHECK ="". 
C_S_ADDRESS_SUPPL-ZZB_FUNDSCTR = ''. 
C_S_ADDRESS_SUPPL-ZZB_CMMTITEM = ''. 
EXIT. 
ENDIF. 
ENDDO. 


11.3 可 用 性 控制 案例 1- 控 制 地 址 派生 规则 增强 代码 


DATA: r_ sldnr0 TYPE rdnr, "预算 消耗 源 分 类 账 
LT_ sldnrl TYPE rldnr. "预算 源 分 类 账 
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DATA: s_obj TYPE v_fmbasidx_s, 
r_obj TYPE v_fmbasidx_r. 


DATA.e_s filter_header 
e_t_valbud_type 
rec_valbud_type 


TYPE fmavcbudfilth ， 
TYPE buku_t valbud_type， 
TYPE LINE OF buku_t_valbud_type. 


DATA: cmm input TYPE fmdt_ cmmt_hier key, 
cmm output TYPE fmhici, 

TYPE fmdt fctr_hier_key, 

TYPE fmhisv. 


fctr_input 
fctr_output 


DATA: 1ffmbdt TYPE TABLE OF fmbdt, 
rec fmbdt TYPE fmbdt. 


DATA: 1 fundsctr TYPE fistl, 
] cmmtitem TYPE fm fipex. 
* 1. 取 控 制 分 类 账 的 预算 源 及 预算 消耗 源 的 分 类 账 
CALL FUNCTION ' FMAVC_GET_SOURCE_LEDGERS 
EXPORTING 
laldnr = i_s_address—aldnr 
IMPORTING 
e_sldnr0 = r_sldnr0 
e_sldnrl = r_sldnrl. 


* 2. 检查 当前 源 地 址 是 否 存在 对 应 的 控制 地 址 ,如 果 存 在 , 则 不 需要 找 对 应 预算 
* 表 V_FMBASIDX_S 中 记录 了 源 地 址 与 控制 地 址 的 索引 对 应 关系 
SELECT SINGLE * INTO s_obj 
FROM v_fmbasidx_s 


WHERE fm_area = 1s address-fm area AND 
s_objnr <> AND 
s_ldnr = Tsldnr0 AND 
r_ldnr = i_s_address—aldnr AND 
s_fiscyear = 1s address—fiscyear AND 
s_objnr <>"" AND 
fund = 1 s address-fund AND 
fundsctr = 1_s_address—fundsctr AND 
cmmtitem = i_s_address—-cmmtitem AND 
funcarea = 1 s_address—funcarea AND 
grant_nbr = i_s_address—grant_nbr AND 
measure = 1s address-measure AND 
userdim = 1s address-userdim AND 


budget_pd = i_s_address—budget_pd. 
CHECK sy-subrc NE 0 . "没有 找到 记 账 地 址 对 应 的 控制 地 址 


*3. 取 控 制 分 类 账 的 预算 数据 源 筛 选 器 条 件 
CALL FUNCTION ' FMAVC_GET_ FILTER_SETTINGS_BUD 


EXPORTING 
1_aldnr = 1 s_address—aldnr 
i_arcty = "1 "预算 源 筛 选 器 参数 值 为 1 
1 fm_area = 1 s_ address-fm_area 
i_fiscyear = 1_s_address—fiscyear 
1 fund = 1 s_address—fund 
IMPORTING 


e_s filter header = e_s_filter_header 
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et valbud type = et valbud_type. 


CHECK sy-subrc = 0. 

IFe sfilter_ header-valtype IS INITIAL. 
CLEAR rec_valbud_type. 
READ TABLE e _t_ valbud_type INDEX 1 INTO rec_valbud_type. 
e_s_filter_header-valtype = rec_valbud_type—valtype. 
REFRESH e_t_valbud_type. 

ENDIEK. 


*4. 初始 化 源 地 址 中 预算 数据 存在 的 相关 值 


fctr_input-fm area = 1s address-fm_area. 

fctr_input-fisc_year = 1_s_address—fiscyear. 

fctr_input-fevarnt ”= ' 0000 . "这 里 用 的 标准 层次 变 式 0000 
cmm_input—fm_area = 1 s address—fm_area. 
cmm_input—fisc_year = i_s_address—fiscyear. 

cmm_input—civarnt = '000 . "这 里 用 的 标准 层次 变 式 000 


CLEAR: c_s_address_suppl-zznobuad ， 
c_s_address_suppl-zzfundsctr ， 
c_s_address_suppl-zzcmmtitem. 

1 fundsctr = 1s address-fundsctr. 


*5. 读 取 当前 源 地 址 按 承 诺 项 目 和 基金 中 心 节 点 向 上 是 否 有 预算 数据 存在 
DO . 
]_cmmtitem = 1_s_address—-cmmtitem. 
DO. 
" 读 取 符 合 筛选 器 条 件 的 条 目 在 FMBDT 中 预算 数据 是 否 存 在 
IF et valbud_ typel ] IS INITIAL. 
SELECT * FROM fmbdt INTO TABLE 1_f fmbdt 


WHERE rldnr = Tsldnrl 

AND rrety = "1 

AND rvers = es filter header-—version 

AND ryear = 1s address-fiscyear 

AND rfikrs = 1 s address-fm_area 

AND rfund = 1 s address-fund 

AND rfundsctr = 1 fundsctr 

AND remmtitem = |]_cmmtitem 

AND rfuncarea = 1 s address-funcarea 

AND ruserdim = 1 s address-userdim 

AND rgrant nbr = 1s_address—grant_nbr 

AND rmeasure = 1 s address-measure 

AND budget_pd 9 = is address-budget_pd 

AND valtype 9 = esfilter header-valtype 

AND wfstate 9 = esflter header—wfstatecomb. 
ELSE. 


SELECT * FROM fmbdt INTO TABLE 1_f fmbdt 
FOR ALL ENTRIES IN et valbud_type 


WHERE rldnr = Tsldnrl 

AND rrety = "1 

AND TVerS = esfilter header-version 
AND ryear = 1s address—fiscyear 
AND rfikrs = 1 s address—fm area 

AND rfund = 1s address-fund 
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AND rfundsctr = 1 fundsctr 

AND remmtitem = | cmmtitem 

AND rfuncarea = 1 s address-funcarea 

AND ruserdim = 1_s address-userdim 

AND rgrant nbr = 1 s_address—grant_nbr 
AND rmeasure = 1 s address-measure 

AND budget_ pd 9 = 1s address-budget_pd 
AND valtype 9 = esfter header-valtype 
AND wistate 9 = es filter header-wfstatecomb 
AND budtype_9 = e_t_valbud_type-budtype 
AND valtype_9 = e_t_valbud_type—valtype. 


ENDIF. 
LOOP AT 1 f fmbdt INTO rec_fmbdt. 
"找到 符合 筛选 器 条 件 的 预算 数据 


CHECK rec fmbdt-—hslvt NE 0 OR 
rec_fmbdt—hsl0Ol NE 0 OR 
rec_fmbdt-hsl02 NE 0 OR 
rec_fmbdt-hsl03 NE 0 OR 
rec_fmbdt-hsl04 NE 0 OR 
rec_fmbdt-—hsl05 NE 0 OR 
rec_fmbdt-hsl00 NE 0 OR 
rec_fmbdt-—hsl07 NE 0 OR 
rec_fmbdt-hsl08 NE 0 OR 
rec_fmbdt-hsl09 NE 0 OR 
rec_fmbdt-hsll10 NE 0 OR 
rec_fmbdt-hslll NE 0 OR 
rec_fmbdt-hsll12 NE 0 OR 
rec_fmbdt-hsll13 NE 0 OR 
rec_fmbdt-hsll14 NE 0 OR 
rec_fmbdt-hsllS NE 0 OR 
rec fmbdt-hsll6 NE 0. 


c_s_address_suppl-zznobuad = 'X'. 
c_s_address_suppl-zzfundsctr = ]_fundsctr. 
c_s_address_suppl-zzcmmtitem = 1_cmmtitem. 
EXIT. 

ENDLOOP. 


IF c_s_address_suppl-zznobuad = "X ." 找到 符合 第 选 条 件 的 预算 数据 
EXIT. 
ELSE. 
"在 本 级 承诺 项 目 没 有 取得 预算 存在 , 取 上 一 级 承诺 项 目 
cmm,_input-cmmt_item = ]_cmmtitem . 
CALL FUNCTION ' FMDT_READ_HIER_CMMT_ITEM' 
EXPORTING 
input = cmm_input 
IMPORTING 
output = cmm_output. 


| 看 


IF sy-subrc = 0 AND cmm_output-parent_fip <> 
1]_cmmtitem = ”cmm_output-parent_fip." 取得 上 级 承诺 项 目 
ELSE. 
"如 果 已 到 根 点 , 找 上 级 承诺 项 目 不 成 功 ,退出 循环 


c_s_address_suppl-zznobuad = ' . 


cC_s_address_suppl-zzfundsctr = "" 
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c_s_address_suppl-zzcmmtitem = "" 


EXIT. 
ENDIF. 
ENDIF. 
ENDDO. 


"在 本 级 基金 中 心 成 功 取得 了 预算 退出 

IF c_s_address_suppl-zznobuad ='"X'. 
EXIT. 

ENDIE. 


"在 本 级 基金 中 心 没 有 成 功 取得 预算 , 取 上 级 基金 中 心 
fctr_input-funds_ctr = 1]fundsctr. 
CALL FUNCTION ' FMDT_READ_HIER_FUNDS_CTR' 
EXPORTING 
input = fctr_input 
IMPORTINC 
output = fctr_output. 


"取出 成 功 且 取出 的 上 级 基金 中 心 不 为 空 
IF sy-subrec = 0 AND fctr_output-parent_ st <>"'. 
]_fundsctr = fctr output-parent st. " 取得 上 级 基金 中 心 
ELSE. 
"已 到 根 节点 没有 取出 数据 ,退出 循环 
c_s_address_suppl-zznobuad = "'". 


c_s_address_suppl-zzfundsctr = "" 


c_s_address_suppl-zzcmmtitem = "" 
EXIT. 
ENDIE. 


ENDDO. 


11.4 可 用 性 控制 案例 2- 增强 代码 


11.4.1 可 用 性 控制 案例 2- 困 数组 全 局 定义 代码 


FUNCTION-POOL zfmbcs_vcheck. "MESSACE-ID . . 
* INCLUDE LZFMBCS_VCHECKD... " Local class definition 


TYPES.: BEGIN OF u_ buave_s_check_data, 


alloctype TYPE buavc_alloctype，“" 预算 分 配 类 型 
canval TYPE lvalxx9, 
t anval TYPE lvalxx9, 

END OF u_buavc_s_check_data. 


TYPES:BEGIN OF 1 f values_line, 


ryear TYPE ryear, "年 度 
month(2) TYPE mn， 由 有 局 M7 
rrcty TYPE xrcty, "控制 分 类 账 值 类 型 :0 实际 ;1 预算 


ryear TYPE ryear, "年 度 
month(2) TYPE n, "月 份 
rrety TYPE rrcty, "控制 分 类 账 值 类 型 .0 实际 ;1 预算 
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alloctype TYPE buavc_alloctype， "预算 分 配 类 型 

c_anval TYPE lvalxx9, 

tanval TYPE lvalxx9, 

values TYPE fmku_s_lvalxxpartl, "AVC 1~16 的 值 
END OF 1 _f_values_line. 


TYPES: 

BEGIN OF category ， 
ceffyear TYPE gnjhr, 
fiscyear TYPE gjahr, 
rrety TYPE rrety, 
wfstate TYPE buave_wfstate, 
alloctype TYPE buave_alloctype, 
techfield(1) TYPE ¢, 

END OF category . 


TYPES: BEGIN OF month_check_list, 


ryear TYPE ryear, 

month( 2) TY 

msg_type TYPE ©, "消息 类 型 

plan_check TYPE lvalxx9, "被 检查 数据 中 的 预算 金额 值 
actual_check TYPE lvalxx9, "被 检查 数据 中 的 预算 消耗 值 
plan_reference TYPE lvalxx9, "参考 数据 中 的 预算 金额 值 
actual _reference TYPE lvalxx9, "参考 数据 中 的 预算 消耗 金额 值 
plan_posted_ref TYPE lvalxx9, "已 记 账 数据 中 的 预算 金额 值 
actual_posted_ref TYPE lvalxx9, "已 记 账 数据 中 的 预算 消耗 金额 值 
consumable_budget TYPE lvalxx9, "预算 总 的 金额 
consumed_amount TYPE lvalxx9, "预算 消耗 总 的 金额 
budget_before TYPE lvalxx9, "检查 前 预算 的 金额 
consumed_amount_before TYPE lvalxx9, "检查 前 的 预算 消耗 金额 
check_result TYPE buave_s_ave_check_result, "检查 结果 


END OF month_check_list. 


DATA :gs data TYPE TABLE OF u buave_s_check_data. 


洲 必 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 * 
*& Form get_user_annual_cacl 

洲 必 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 * 
* text 

浊 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 = 一 一 一 一 一 一 一 一 = 一 = 一 = 一 一 一 = 一 一 = 一 一 = 一 = 一 一 = 一 一 == 米 


——>1_TAB_LINES text 
——>E_TAB_LINES text 
三 三 演 儿 text 


FORM get_user_annual_cacl TABLES 1_tab_lines TYPE STANDARD TABLE 
CHANGING ee tab_ lines LIKE g_s_data. 


FIELD-SYMBOLS: <entry line> TYPE any, 

<category> TYPE category, 

<values> TYPE fmku _s_lvalxxpartl. 
FIELD-SYMBOLS: <val fs> TYPE lvalxx9. 


DATA: r ref_s_buff TYPE REF TO data. 
DATA: 1 f values line TYPE 1_f _ values_line, 
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lf values_linel TYPE 1 f values_ line. 
DATA. lt values LIKE STANDARD TABLE OF 1 f values_line. 
DATA. rec e line TYPE u_ buave_s_check_data. 
DATA: 1] month(2) TYPE n, 

v_fieldname TYPE name_komp, 

sum month val TYPE lvalxx9. 


REFRESH. e_tab_lines. 
LOOP AT i tab_ lines ASSIGNING <entry_line>. 
CLEAR 1_f values_line. 
ASSIGN COMPONENT : 'CATEGORY' OF STRUCTURE <entry line> TO <category>, 
”VALUES OF _ STRUCTURE <entry line> TO <values>. 
MOVE: <category>-fiscyear TO 1 f values_line-ryear, 
<category>—rrcty TO 1f values_line-rrcty, 
<category>—alloctype TO 1 f values_line—alloctype, 
<values> TO 1f values line-values. 
APPEND 1 f values_line TO 1] t values. 
ENDLOOP. 
SORT 1_t_values BY ryear month rrcty alloctype. 


LOOP AT 1 tvalues INTO 1f values_line. 
CLEAR :rec_e_line ， 
]_month ， 
v_fieldname, 
sum_ month_val. 
MOVE-CORRESPONDING 1f values line TO rec_e_line. 
1] f values linel = 1 f values_line. 


AT END OF alloctype. 
DO 12 TIMES.， " 取 月 消耗 数据 
]_month = ]_month + 1. 
CONCATENATE 'L F_VALUES LINE1I~-VALUES-LVAL 1 month INTO v_field- 
name. 
ASSIGN (v fieldname) TO <val_fs>. 
IF sy-subrc = 0 AND <val fs> IS ASSIGNED. 
IF 1_month = 12."12 期 间 数 据 为 12~ 16 四 个 期 间 的 数据 放 在 一 起 


<val fs> = <val fs> + 1 f values line—values—lvall3 + | f values line—values—lvall4 + 
1] f values_line-values-lval1$9 + lf values line-values—lvall6é. 
上 ENDTF. 
sum_month_val = sum_month_val + <val fs>. 
IF <val fs> NE 0. "当月 有 消耗 数据 


rec_e line-month = 1 month. 


rec_e line-c_anval = <val fs>. 

rec_e line-t_anval = sum month_val. 
APPEND rec_e line TO e_tab_lines. 

上 ENDTF. 
上 ENDTF. 
ENDDO. 
ENDAT. 
ENDLOOP. 
ENDFORM. "get_user_annual_cacl 


* 区 Form get_user annual_ cacl _month 
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书 text 

米 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 结 
——>I_TAB_LINES text 
-->L_ MONTH text 
——>E_TAB_LINES text 

米 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 


FORM get_user_annual cacl month TABLES i tab lines TYPE STANDARD TABLE 
USING i_month TYPE u_ buave_s_check_data-month 
CHANGING e tab lines LIKE g s_data. 
FIELD-SYMBOLS: <entry line> TYPE any, 
<category> TYPE category, 
<values> TYPE fmku_s_lvalxxpartl. 
FIELD-SYMBOLS: <val fs> TYPE lvalxx9. 


DATA: r ref_s_buff TYPE REF TO data. 
DATA: 1 f values line TYPE 1_f values_line. 
DATA. 1 t values LIKE STANDARD TABLE OF 1_f values_line, 
lf values linel TYPE 1 f values_line. 
DATA. rec_e_line TYPE u_buave_s_check_data. 
DATA: 1 month(2) TV En 
v_fieldname TYPE name komp, 
sum_month_val TYPE lvalxx9, 
]_month_val TYPE lvalxx9. 


* REFRESH. e_tab_lines. 
LOOP AT i tab_lines ASSIGNING <entry_line>. 
CLEAR 1 f values_line. 
ASSICN COMPONENT : 'CATEGORY' OF STRUCTURE <entry line> TO <category>, 
"VALUES' OF _ STRUCTURE <entry line> TO <values>. 
MOVE: <category>-fiscyear TO 1 f values_line-ryear, 
<category>—rrcty TO 1f values_line-rrcty, 
<category>-—alloctype TO 1 f values_line—alloctype, 
<values> TO 1f values_line—values. 
APPEND 1 f values_line TO 1] t values. 
ENDLOOP. 
SORT 1_t_values BY ryear month rrcty alloctype. 


LOOP AT 1t values INTO 1f values_line. 
CLEAR :rec_e_line ， 
]_month ， 
v_fieldname, 
]_month_val ， 
sum_month_val. 
MOVE-CORRESPONDING 1f values line TO rec_e_line. 
] f values linel = 1 f values_line. 


AT END OF alloctype. 
DO i_month TIMES. “" 取 月 数据 和 月 累计 数据 
] month = ]_month + 1. 
CONCATENATE 'L F_VALUES_ LINEI-VALUES-LVAL 1 month INTO v_field- 


name. 
ASSIGN (v_fieldname) TO <val_ fs>. 
IF sy-subrc = 0 AND <val fs> IS ASSIGNED. 
IF 1_month = 12. "12 期 间 数 据 为 12~ 16 四 个 期 间 的 数据 放 在 一 起 
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<val fs> = <val fs> +1fvaues line—values—lvall3 +1f _ values line—values—lvall4 + 


] f values line—values—lvallS + | f_values_line—values—lvall6. 


上 ENDTF. 
sum_month_val = sum_month_val + <val fs>. 
] month val = <val fs>. 
上 ENDTF. 
ENDDO. 


rec_e_line-month = 1_month. 
rec_e_line-c_anval = 1 month val. 
rec_e_ line-t_anval = sum month_val. 


APPEND rec_e line TO e_tab_lines. 


ENDAT. 
ENDLOOP. 
ENDFORM. "get_user_annual_cacl 
米色 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 炒 
*& Form month ref_data_calc 
洲 修一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 水 
米 text 
FORM month_ref data_calc TABLES i tab_lines LIKE gs_data 
USING im check mode TYPE < 
1_Tyear TYPE ryear 
1_month TYPE u_buave_s_check_ data-month 
CHANGING e plan TYPE lvalxx9 
e_actual TYPE lvalxx9. 


DATA. 1 rec_ref TYPE u_buave_s_check_data, 
tmp_c_plan TYPE lvalxx9, 
tmp_t_plan TYPE lvalxx9, 
tmp_actual TYPE lvalxx9. 


CLEAR : e_plan ,e_actual. 
LOOP ATi tab lines INTO 1] rec_ref WHERE ryear = iryear AND month =1i 


month . 
IF ]_ rec ref-—rrcty = ' 1. 
tmp_c_plan = tmp_c_ plan + 1 rec_ref-c_anval. 
tmp_t_plan = tmp_t_plan + 1_rec_ref-t_anval. 
ELSEIF | rec_ref-rrcty = ' 0. 


tmp_actual = tmp_actual + 1_rec_ref-t_anval. 
ENDIFK. 


ENDLOOP. 


CASE 1 m check mode. 


WHEN ' M ." 按 单 月 有 预算 情况 下 使 用 月 累计 预算 检查 金额 


IF tmp_c plan = 0." 当月 预算 为 零 , 则 被 认为 累计 预算 为 零 
tmp_t plan = 0. 


ENDIF. 
WHEN ' 了 了 ." 按 月 累计 预算 作为 预算 检查 金额 
ENDCASE. 


e_plan = tmp_t_plan. 
e_actual = tmp_actual. 


ENDFORM. 


"month_ref_data_calc 
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11. 4. 2 


可 用 性 控制 案例 2- 函 数 参考 代码 


FUNCTION &z fmbes_user annual_check. 


*" * "局 部 接口 : 

*" IMPORTING 

* REFERENCE(I_ ALDNR) TYPE BUAVC_ALDNR 

* REFERENCE(I_T_CHECK_LINES) TYPE STANDARD TABLE 

* REFERENCE(I_T_REFERENCE LINES) TYPE STANDARD TABLE 

* REFERENCE(I_T_ POSTED_REF_LINES) TYPE STANDARD TABLE 

* " REFERENCE(I_ LDGRSTAT) TYPE BUAVC_ LDGRSTAT 

* REFERENCE(I CHECK_ HORIZON) TYPE BUAVC_ CHECKHORIZON 

* REFERENCE(I_DOC_CHAIN) TYPE XFELD 

* REFERENCE(I_CEILTYPE) TYPE BUAVC_CEILTYPE 

* REFERENCE(I_T_TOLPROF_SET) TYPE BUAVC_ T_TOLPROF_SET 

* REFERENCE(I_S CHECK_RESULT) TYPE BUAVC S AVC_ CHECK_RESULT 

* REFERENCE(I_ CHECK_ MODE) TYPE C DEFAULT ' 了 

*" EXPORTINC 

* REFERENCE(E_S_CHECK_RESULT) TYPE BUAVC S AVC_CHECK_RESULT 

*" EXCEPTIONS 

洲 " NO_CHECK 

* OTHER_ERROR 

.ed i ed a ed st de a nd i i i i a 

DATA : ]_tab_check LIKE gs_data," 转 换 后 的 将 被 检查 数据 表 

] tab_reference LIKE gs data, " 转换 后 的 已 记 账 + 其 他 用 户 队列 数据 ,为 参考 数据 
] tab posted_ref LIKE g_s_data, "转换 后 的 已 记 账 数据 
]_t tolprof_set TYPE buave_t_tolprof_set, " 容 差 参数 文件 列表 


1 t_check result_list TYPE TABLE OF month_check_list "月 检查 结果 列表 


DATA. 1 rec_ data TYPE u_buave_s_check_data ， 
] rec_ref TYPE u_buave_s_check_data, 
|]_lines Ee 
]_rec_check_result TYPE month_check_list, 
]_tmp_plan TYPE lvalxx9, 

]_tmp_actual TYPE lvalxx9, 
|_f_tolprof_set TYPE buave_s_tolprof_set, 


1_val_pro_all_rel TYPE lvalxx9," 检 查 包含 当前 条 目 数 据 之 后 使 用 容 差 参数 利用 率 计 


" 算 的 预算 金额 


]_val_pro_all_before_rel TYPE lvalxx9, " 检查 在 当前 条 目 数 据 之 前 使 用 容 差 参数 利用 率 


"计算 的 预算 金额 


]_val_pro_all_abs TYPE lvalxx9, "检查 包含 当前 条 目 数据 之 后 包含 容 差 参数 绝对 


"差异 的 预算 金额 


]_val_pro_all_before_abs TYPE lvalxx9," 检查 在 当前 条 目 数据 之 前 包含 容 差 参数 绝对 差 


" 异 的 预算 金额 

]_val_pro_allowed TYPE lvalxx9, "检查 包含 当前 条 目 数 据 后 的 可 允许 消 
" 耗 金 额 

]_val_pro_allowed_before TYPE lvalxx9. "检查 在 当前 条 目 数 据 之 前 的 可 允许 
"消耗 金额 


* DATA: i check mode ”TYPE c VALUE'M. "M 为 当月 有 预算 时 预算 金额 用 月 累 
" 计 金 额 来 进行 检查 ,T 为 按 月 累计 金额 来 作为 预算 金额 


REFRESH :1]_tab_check ， 
] tab_reference ， 
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]_tab_posted_ref. 
* .可 用 性 分 类 账 没有 激活 (N) 或 激活 为 无 有 效 性 检查 (P) ,不 执行 本 用 户 自 定义 期 间 范 围 的 
检查 
IF i_ldgrstat = ' N' OR i ldgrstat = P. 
RAISE no_check. 
ENDIF. 
CHECK i ldgrstat <>' N AND i ldgrstat <> "了 . 


*2. 检查 可 用 性 控制 分 类 账 的 期 间 检查 范围 是 否 为 年 度 , 如果 不 为 年 度 的 ,不 执行 特殊 检查 
IF NOT i_check_ horizon = "". 
RAISE no_check. 
ENDIF. 
*3 检查 当前 是 否 存 在 需要 查 检 的 数据 ,如 果 没 有 报错 NO_CHECK 
DESCRIBE TABLE i_t_check_ lines LINES 1]_lines. 
IF1 lnes <1. 
RAISE no_check. 
ENDIF. 
CHECK ] lines > 0 . 


*4. 取 当 前 要 检查 的 数据 (从 表 i_t_check_lines) 
PERFORM get_user_annual_cacl TABLES i _t_check lines 
CHANGING 1 tab_check. 
x* 5. 根据 当前 要 检查 的 数据 取 对 应 的 检查 参数 数据 (i_t_reference_lines) 和 已 记 账 的 数据 (i_t_ 
posted_ref_lines) 
LOOP AT 1 tab_check INTO 1]_rec_data. 

PERFORM get_user_ annual_ cacl month TABLES i _t_reference_lines 
USING 1 rec_data-month 
CHANGING 1 _ tab_reference . 
PERFORM get_user_ annual_ cacl month TABLES i_t_posted_ref lines 

USING 1 rec_data-month 
CHANGING 1 tab_posted_ref 


ENDLOOP. 
SORT 1_tab_check BY ryear month rrcty alloctype. 
SORT 1]_tab_reference BY ryear month rrcty alloctype. 
SORT ]_tab_posted_ref BY ryear month rrcty alloctype. 
* 6. 计算 月 检查 结果 列表 

REFRESH 1 t_check_result_list. 
LOOP AT 1 tab_check INTO 1 rec_data. 

"计算 检查 数据 金额 

CLEAR | rec_check_result. 

]_rec_check_result-ryear = |_rec_data—ryear. 


]_rec_check_result-month = ] rec_ data-month. 


IF 1_rec_data-rrcty =' 0'. "预算 消耗 数 


] rec_check result-actual_check = 1 rec_data-c_anval. 
ELSEIF 1_rec_data-rrcty = ' 1'." 预算 数据 

]_rec_check result-plan check = 1 rec_data-c_anval. 
ENDIFK. 


COLLECT 1 rec check result INTO 1 _t check result_list. 
AT END OF month. 
"计算 检查 参考 数据 
CLEAR : 1]_rec_check_result, 
]_tmp_plan ， 
]_tmp_actual. 
PERFORM month_ref_data_calc TABLES ]_tab_reference 
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USINC 1_check_mode 
|]_rec_data—ryear 
] rec_data-month 
CHANGING 1_tmp_plan 
]_tmp_actual. 
]_rec_check_result-ryear = 1_rec_data—ryear. 
]_rec_check_result-month = ]_rec_data-month. 
]_rec_check_result-plan_reference = ]_tmp_plan. 
]_rec_check_result-actual_reference = 1 tmp_actual. 
COLLECT |]_rec_check result INTO 1 +t check_result_list. 
"计算 已 记 账 数据 
CLEAR. 1]_rec_check_result, 
|]_tmp_plan, 
]_tmp_actual. 
PERFORM month_ref data_calc TABLES ]_tab_posted_ref 
USING 1_check_mode 
|]_rec_data—ryear 
]_rec_data-month 
CHANGING 1_tmp_plan 
]_tmp_actual. 
]_rec_check_result-ryear = 1_rec_data—ryear. 
]_rec_check result-month = 1_rec_data-month. 
]_rec_check_result-plan_posted_ref = |_tmp_plan. 


]_rec_check result-actual_posted_ref = ]_tmp_actual. 
COLLECT |]_rec_check result INTO 1 +t check_result_list. 
ENDAT. 
ENDLOOP. 
*#7. 收入 类 数据 检查 ,金额 取 反 问 
IF i_ceiltype = "1'. 
LOOP AT 1 t check result_list INTO 1]_rec_check_result. 


]_rec_check result-actual_check = -1] x* | rec check result-actual_check. 
]_rec_check result-plan_check = -1] * 1 rec_ check_ result-plan_check. 
]_rec_check_result-plan_reference = -1 * ]rec_check_result-plan_reference. 
]_rec_check_result-actual_reference = -1 x* ] rec_check_result-actual_reference. 
]_rec_check_result-plan_posted_ ref = -1 * ]rec_ check result-plan_posted_ref. 
]_rec_check_result-actual_posted_ref = -1 * ] rec_check result-actual_posted_ref. 
MODIFY 1_t_check_result_list FROM 1_rec_check_result. 
ENDLOOP. 
上 ENDTF. 


* 8， 计算 检查 前 .后 的 预算 金额 和 预算 消耗 金额 
LOOP AT 1 t check _ result_list INTO 1]_rec_check_result. 
|]_rec_check_result-consumable_budget = 1_rec_check _result-plan_check 


result—plan_reference. 

|]_rec_check_result-budget_before = 1_rec_check_ result-plan_posted_ref. 

] rec_check_result-consumed_amount = |]_rec_check_result-actual_check 
result—actual_reference. 


+ ] rec_check_ 


+ 1_rec_check_ 


]_rec_check_result-consumed_amount_before = | rec_check result-actual_posted_ref. 


MODIFY 1_t_check_result_list FROM 1]_rec_check_result. 
ENDLOOP. 
* 9. 根据 容 差 参数 计算 百分比 及 月 检查 控制 响应 的 消息 和 事件 
]_t tolprof set = 1 t_tolprof_set. 
SORT 1_t_tolprof_set BY check_order DESCENDING. 
LOOP AT 1 t check _ result_list INTO 1_rec_check_result. 
CLEAR :1]_val_pro_all_rel ， 
]_val_pro_all_before_rel ， 
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]_val_pro_all_abs， 


]_val_pro_all_before_abs ， 
]_val_pro_allowed， 
]_val_pro_allowed_before. 


LOOP AT 1]_t tolprof_set INTO 1_f_tolprof_set . 


" 仅 检查 容 差 支出 中 最 高 类 型 为 传人 参数 部 分 
CHECK 1 f tolprof_set—ceiltype = i_ceiltype. 
"如 果 容 差 参 数 条 目 没 有 激活 则 跳 过 消息 类 型 产生 
IF NOT ( 1_f_ tolprof_set—deactive IS INITIAL ). 
CONTINUE. 
上 ENDTF. 
IF 1f tolprof_set—rellimit > 0. 
" 容 差 条 目 在 含 检查 数据 后 的 使 用 利用 率 计算 的 许可 的 最 大 预算 金额 = 预算 金额 * 


"利用 率 /100. 


/ 100. 


]_val_pro_all rel = 1]_rec_check_result-consumable_budget * 1_f_tolprof_set—rellimit 


" 容 差 条 目 在 含 检查 数据 前 的 使 用 利用 率 计算 许可 的 最 大 预算 金额 = 预算 金额 * 利 


"用 率 /100. 


/ 100. 


]_val_pro_all before rel = 1 rec_check_result—-budget_before * |] f tolprof_set—rellimit 


ELSE. 
]_val_pro_all_rel = 0. 


ll 
号 


]_val_pro_all_before_rel 
ENDIF. 
" 负 预 算 
IF 1 val pro all rel <0 
]_val_pro_all rel = 0 . 
ENDIF. 
IF 1]_val_pro_all_before_rel < 0 . 
]_val_pro_all_before_ rel = 0 . 
ENDIF. 


"使 用 容 差 参数 文件 条 目 绝对 差异 计算 的 许可 的 预算 金额 : 预算 金额 + 绝对 差异 金额 


]_val_pro_all_abs = 1]_rec_check result-consumable_budget + 1_f tolprof_set—absvar. 


]_val_pro_all before abs = 1]_rec_check_ result-budget_before + 1 f{_tolprof_set—absvar. 
"根据 利用 率 和 绝对 差异 的 使 用 来 决定 最 大 的 许可 预算 消耗 金额 
CASE 1_f tolprof_set—tollimuse. 

WHEN '' ." 仅 获取 使 用 率 


]_val_pro_allowed = ]_val_pro_all_rel. 


]_val_pro_allowed_before = ]_val_pro_all_before_rel. 
WHEN 'V ." 仅 获取 绝对 差异 


]_val_pro_allowed = ]_val_pro_all_abs. 


]_val_pro_allowed_before = |_val_pro_all_before_abs. 
WHEN' LD." 从 使 用 率 和 绝对 差异 获取 最 小 容 差 
IF 1] val_pro_ all rel < | val_pro_all abs. 


]_val_pro_allowed = ]_val_pro_all_rel. 
ELSE. 
]_val_pro_allowed = 1_val_pro_all_abs. 
上 ENDTF. 
IF 1]_val_pro_all_before_rel < ]_val_pro_all_before_abs. 


]_val_pro_allowed_before = ]_val_pro_all_before_rel. 
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ELSE. 
]_val_pro_allowed_before = |_val_pro_all_before_abs. 
上 ENDTF. 
WHEN ' 卫 ." 从 使 用 率 和 绝对 差异 获取 最 大 容 差 
IF 1 val_pro_all_ rel > | val_pro_all abs. 


]_val_pro_allowed = 1 val_pro_all_rel. 
ELSE. 
]_val_pro_allowed = 1_val_pro_all_abs. 
上 ENDTF. 
IF 1]_val_pro_all_before_rel > 1_val_pro_all_before_abs. 
]_val_pro_allowed_before = 1]_val_pro_all_before_rel. 
ELSE. 
]_val_pro_allowed_before = |_val_pro_all_before_abs. 
上 ENDTF. 
WHEN OTHERS." 其 他 
]_val_pro_allowed = 


]_val_pro_allowed_before = "0'. 
ENDCASE. 
"包含 当前 检查 数据 的 消耗 金额 大 于 最 大 许可 的 预算 金额 ,触发 容 差 参 数 的 消息 类 型 和 
"事件 响应 


IF 1_rec_check _result-consumed_amount > ]_val_pro_allowed. 


hal 


]_rec_check_result-check_result-mssty = 1_f tolprof _set-msgty. 

"如 果 容 差 参 数 没有 定义 消息 类 型 , 则 默认 消息 类 型 为 I 

IF 1_rec_check_result-check_result-msgty IS INITIAL. 
]_rec_check_result-check_result-msgty = "1. 

ENDIF. 


11 


]_rec_check_result-check_result-event = ]_f tolprof_set-event. 
"检查 是 否 为 第 一 次 超 预算 金额 ,如 果 是 触发 事件 的 FirstTime 


IF 1_rec_check_ result-consumed_amount_before <= |]_val_pro_allowed_before. 


]_rec_check _ result—check_result—first_time = ' X'. 
上 ENDTF. 
CASE 1]_rec_check_result-check_result-msgty. 
WHEN 'P . "消息 类 型 为 E: 错 误 
IF i_ldgrstat = D . "可 用 性 分 类 账 为 凭证 链 的 精确 检查 
IF i doc chain IS INITIAL . "如果 不 为 凭证 链 业务 ,转换 错误 为 警告 消息 


]_rec_check_result-check_result-msgty = ' W'. 


上 ENDTF . 
上 ENDTF. 
WHEN ' W' . "消息 类 型 为 W: 和 警告 

ENDCASE. 

]_rec_check_result-check_result-consumable_budget = ]_rec_check_result-consumable 
budget. 

]_rec_check_ result-check_result-consumed_ amount = | rec_ check_ result-consumed_a- 
mount. 

]_rec_check result-msg_type = 1 rec_check result-check_result-msgty. 

MODIFY 1 t check_ result_list FROM 1]_rec_check_result. 

EXIT. 

上 ENDTF. 
ENDLOOP. 
上 ENDLOOP. 
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* 10. 将 检查 结果 数据 返回 输出 到 参数 EE_S_CHECK_RESULT 
"优先 级 :E,W ,I 
* 无 消息 产生 时 ,触发 NO_CHECK 
LOOP AT 1 t_check result list INTO 1] _rec_check result WHERE msg_type 
e_s check result = 1 rec_check result-check_result. 
EXIT. 
ENDLOOP. 
CHECK sy-subrc NE 0. 
LOOP AT 1 t_check result_list INTO | rec_check result WHERE msg_type 
e_s_ check result = 1 rec_check _ result-check_result. 
EXIT. 
ENDLOOP. 


1 
| 


ll 
双 


CHECK sy-subrc NE 0. 

LOOP AT 1 t_check result list INTO 1 rec_check result WHERE msg type = "1. 
e_s_ check result = 1 rec_check result-check_result. 
EXIT. 

ENDLOOP. 


CHECK sy-subrc NE 0 . 
RAISE no_check. 


ENDFUNCTION. 


11.4.3 


可 用 性 控制 案例 2- 增强 SPOT 实施 代码 参考 


DATA: u_s check result TYP E buavc_s_avc_check_result ， 
u_check mode TYPE ©&. 


IF me—>g_{_ledger-aldnr = ' Y4. 

ucheck mode ="T. "Y4 可 用 性 控制 分 类 账 按 月 累计 作为 预算 检查 的 期 间 范 围 
上 NDTF. 
IF me->g_f ledger-aldnr = ' YS5'. 

u check mode = 'M. "Y5 可 用 性 控制 分 类 账 按 特殊 月 累计 作为 预算 检查 的 期 间 
"范围 
上 NDTF. 


IF u check _ mode IS NOT INITIAL. 
"调用 用 户 自 定义 的 期 间 检 查 范 围 的 函数 来 进行 预算 消耗 的 检查 
CALL FUNCTION ' Z_FMBCS_USER_ANNUL CHECK' 


EXPORTING 
1 aldnr = me->g_f ledser-aldnr 
1 t_check_lines = 1 t_check_lines 
1 t reference lines = 1 t reference_ lines 


1i_t_posted_ref lines = i t_posted_ref lines 


1_ldgrstat = 1_ldgrstat 
1i_check_horizon = 1 check_horizon 
1_ doc_chain = 1 doc_chain 
i_ceiltype = i_ceiltype 
i_t_tolprof_set = it tolprof_set 
1i_s_check_result = e_s_check_result 
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i_check_mode = u_check_mode 


IMPORTING 

e_s_check_result = u_s check _ result 
EXCEPTIONS 

no_check = 

other_error = 


IF sy-subrc = 0 AND u_s_check result IS NOT INITIAL. 


e_s_ check result = u_s_check_result. 
ENDIFK. 
ENDIFK. 


409 


进 阶 阅读 


《SAP 销售 与 分 销 模 块 定价 
ISBN.978-7-111-50993-6 


《SAP Web Dynpro For ABAP 开 发 
技术 详解 -高 端 应 用 》 
ISBN.978-7-111-54749-5 


《SAP ABAP 天 发 从 入 门 到 精通 》 
ISBN 978-7-111-41700-2 


《SAP 计 划 与 合并 完全 解决 方案 》 
ISBN 978-7-111-39913-1 


ISBN 978-7-111-59891-6 


e 与 AP 实施 顾问 /SAP ERP 财 务 顾 问 
e 应 用 三 AP 的 企业 预算 管控 人 员 
e 企业 信息 .管理 人 员 


关上 书 全 面 详 细 地 讲解 了 SAP ECC 系 统 中 基金 管理 模块 的 实施 及 
使 用 主要 内容 包括 : SAP 基金 管理 模块 的 功能 定位 ， 基金 管理 模 
块 的 主 数据 、 预 算 结 构 ， 基 金管 理 派 生 策 略 的 使 用 ， 预算 数据 ， 预 
算 可 用 性 控制 ， 预 算 志 项 资金 的 作用 及 使 用 ， 基 金管 理 请 坝 的 作用 
及 使 用 二 基金 管理 模块 与 SAP ECC 系 统 其 他 模块 的 集成 及 预算 消耗 
数据 的 更 新 ， 预 算 的 年 铬 ;现金 可 用 性 的 控 荐 另外 六 市 迅 附 有 部 
分 相 买 实施 业 例 的 ABAP 代 码 ， 供 该 者 参考 使 用 

大 书 采 用 图 文 结 合 方式 ;由浅 入 深 ， 先 从 功能 概 中 入 手 ， 详 细 
讲解 主要 业务 流程 ( 业务 场景 ) ;进而 到 系统 配置 实 范 、 瑟 置 参 娄 
功能 说 明 ， 到 最 后 具体 的 操作 使 用 ， 对 特殊 需求 实现 的 增强 使 用 ， 
中 间 提 们 符合 我 国企 业 实际 业务 的 实施 业 例 ， 让 人 企业、 用户、 磊 问 
能 深入 了 了 解 学 习 SAP 基金 管理 模块 的 功能 ， 并 能 根据 市 中 内 客 结 合 
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